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PURSUANT TO LAW, A REPORT FOR THE FIS- 
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JANUARY 3 (calendar day, JANUARY 4), 1923.—Referred 
to the Committee on Post Offices and Post Roads 


WASHINGTON 
GOVERNMENT PRINTING OFFICE 
1923 


SUBMITTED BY MR. TOWNSEND. 


IN THE SENATE OF THE UNITED STATES, 
January 6, 1928. 
Ordered, That the communication from the Secretary of Agricul- 
ture, relative to the construction of rural post roads in cooperation 
with the States, transmitted to the Senate on the calendar day of 
January 4, 1923, pursuant to law, be printed, together with the 


accompanying papers, as a Senate document. 
Attest: 


GEORGE A, SANDERSON, Secretary. 


LETTER OF TRANSMITTAL. 


DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 
Washington, December 26, 1922. 

Str: In compliance with section 8 of the act of Congress approved - 
July 11, 1916 (39 Stat. p. 358), known as the Federal aid road act, 
section 8 of the Post Office appropriation act for the fiscal year 1920, 
apprayest February 28, 1919 (40 Stat. pp. 1201-1202) and section 19 
of the act of Congress approved November 9, 1921 (42 Stat. p. 216), 
known as the Federal highway act, I have the honor to transmit 
herewith a report for the fiscal year ended June 30, 1922, concerning 
the appropriations for the construction of rural post roads in coopera- 
tion with the States, the Federal administration of this work, and 
the survey, construction, and maintenance of roads and trails within 
or only partly within the national forests. 

A copy of this report has also been transmitted to the Speaker of 
the House of Representatives. 

Respectfully, 
Henry C. WALLACE, 
Secretary. 
The PRESIDENT OF THE SENATE. 
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AN ACT TO AMEND THE ACT ENTITLED “‘AN ACT TO PROVIDE THAT 
THE UNITED STATES SHALL AID THE STATES IN THE CONSTRUC- 
TION OF RURAL POST ROADS, AND FOR OTHER PURPOSES,” 
APPROVED JULY 11, 1916, AS AMENDED AND SUPPLEMENTED, 
AND FOR OTHER PURPOSES. 


Be tt enacted by the Senate and House of Representatives of the United 
States of America in Congress assembled, That this Act may be cited 
as the Federal Highway Act. 

Sec. 2. That, when used in this Act, unless the context indicates 
otherwise— 

The term ‘Federal Aid Act”? means the Act entitled ‘‘An Act to 
provide that the United States shall aid the States in the construc- 
tion of rural post roads, and for other purposes,’’ approved July 11, 
1916, as amended by sections 5 and 6 of an Act entitled ‘““An Act 
making appropriations for the service of the Post Office Department 
for the fiscal year ending June 30, 1920, and for other purposes,”’ 
approved February 28, 1919, and all other Acts amendatory thereof 
or supplementary thereto. 

The term “highway” includes rights of way, bridges, drainage 
structures, signs, guard rails, and protective structures in connec- 
tion with highways, but shall not include any highway or street in 
a municipality having a population of two thousand five hundred 
or more as shown by the last available census, except that portion 
of any such highway or street along which within a distance of one 
mile the houses average more than two hundred feet apart. 

The term ‘‘State highway department’’ includes any State depart- 
ment, commission, board, or official having adequate powers and 
sultably equipped and organized to discharge to the satisfaction of 
the Secretary of Agriculture the duties herein required. 

The term “‘maintenance’’ means the constant making of needed 
repairs to preserve a smooth surfaced highway. 

The term ‘construction’? means the supervising, inspecting, 
actual building, and all expenses incidental to the construction of a — 
highway, except locating, surveying, mapping, and costs of rights of 
way. 

The term ‘‘reconstruction”’ means a widening or a rebuilding of 
the highway or any portion thereof to make it a continuous road, and 
of sufficient width and strength to care adequately for traffic needs. 

The term ‘‘forest roads’? means roads wholly or partly within or 
adjacent to and serving the national forests. ; 

The term ‘‘State funds” includes for the purposes of this Act 
funds raised under the authority of the State, or any political or | 
other subdivision thereof, and made available for expenditure under 
the direct control of the State highway department. 
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Src. 3. All powers and duties of the Council of National Defense 
under the Act entitled “An Act making appropriations for the 
support of the Army for the fiscal year ending June 30, 1917, and 
for other purposes,” approved August 29, 1916, in relation to high- 
way or highway transport, are hereby transferred to the Secretary of 
Agriculture, and the Council of National Defense is directed to turn 
over to the Secretary of Agriculture the equipment, material, sup- 
plies, papers, maps, and documents utilized in the exercise of such 
powers. The powers and duties of agencies dealing with highways 
in the national parks or in military or naval reservations under the 
control of the United States Army or Navy, or with highways used 

rincipally for military or naval purposes, shall not be taken over 

y the Secretary of Agriculture, but such highways shall remain 
under the control and jurisdiction of such agencies. 

The Secretary of Agriculture is authorized to cooperate with the 
State highway departments, and with the Department of the Interior 
in the construction of public highways within Indian reservations, 
and to pay the amount assumed therefor from the funds allotted or 
oan under this Act to the State wherein the reservation is 

ocated. 

Sec. 4. That the on ee of Agriculture shall establish an ac- 
counting division which shall devise and install a proper method of 

eeping the accounts. 

Sec. 5. That the Secretary of War be, and he is hereby, authorized 
and directed to transfer to the Secretary of Agriculture, upon his 
request, all war material, equipment, and supplies now or hereafter 
declared surplus from stock now on hand and not needed for the 
purposes of the War Department but suitable for use in the improve- 
ment of highways, and that the same shall be distributed among 
the highway departments of the several States to be used in the 
construction, reconstruction, and maintenance of highways, such 
distribution to be upon the same basis as that hereinafter provided 
for in this Act in the distribution of Federal-aid fund: Provided, 
That the Secretary of Agriculture, in his discretion, may reserve 
from such distribution not to exceed 10 per centum of such material, 
equipment, and rele for use in the construction, reconstruction, 
and maintenance of national forest roads or other roads constructed, 
reconstructed, or maintained under his direct supervision. 

Sec. 6. That in approving projects to receive Federal aid under the 
provisions of this Act the Secretary of Agriculture shall give prefer- 
ence to such projects as will expedite the completion of an adequate 
and connected system of highways, interstate in character. 

Before any projects are approved in any State, such State, through 
its State highway department, shall select or designate a system of 
highways not to exceed 7 per centum of the total highway mileage 
of such State as shown by the records of the State highway depart- 
ment at the time of the passage of this Act. 

Upon this system all Federal-aid apportionments shall be expended. 

Highways which may receive Federal aid shall be divided into two 
classes, one of which shall be known as primary or interstate high- 
ways, and shall not exceed three-sevenths of the total mileage which 
may receive Federal aid, and the other which shall connect or correlate 
therewith and be known as secondary or intercounty highways, and 
er consist of the remainder of the mileage which may receive Fed- 
eral aid. 
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The Secretary of Agriculture shall have authority to approve in 
whole or in part the systems as designated or to require modifications 
or revisions thereof: Provided, That the States shall submit to the 
Secretary of Agriculture for his approval any proposed revisions of 
the designated systems of highways above provided for. 

Not more than 60 per centum of all Federal aid allotted to any 
State shall be expended upon the primary or interstate highways 
until provision has been made for the improvement of the entire 
system of such highways: Provided, That with the approval of any 
State highway department the Secretary of Agriculture may ap- 
prove the expenditure of more than 60 per centum of the Federal aid 
apportioned to such State upon the primary or interstate highways 
in such State. | 

The Secretary of Agriculture may approve projects submitted by 
the State highway departments prior to the selection, designation, 
and a aN of the system of Federal-aid highways herein provided 
for if aS may reasonably anticipate that such projects will become a 
part of such system. 

enever provision has been made by any State for the comple- 
tion and maintenance of a system of primary or interstate and sec- 
ondary or intercounty highways equal to 7 per centum of the total 
mileage of such State, as required by this Act, said State, through 
its State highway department, by and with the Afni of the Sec- 
retary of Agriculture, is hereby authorized to add to the mileage of 
rimary or interstate and secondary or intercounty systems as funds 
boas available for the construction and maintenance of such addi- 
tional mileage. 

Src. 7. That before any project shall be approved by the Secre- 
tary of Agriculture for any State such State shall make provisions 
for State funds required each year of such States by this Act for 
construction, reconstruction, and maintenance of all Federal-aid 
highways within the State, which funds shall be under the direct 
control of the State highway department. | 

Sec. 8. That only such durable types of surface and kinds of 
materials shall be adopted for the construction and reconstruction of 
any highway which is a part of the primary or interstate and secondary 
or intercounty systems as will adequately meet the existing and prob- 
able future traffic needs and conditions thereon. The Secretary of 
Agriculture shall approve the types and width of construction and 
reconstruction and the character of improvement, repair, and main- 
tenance in each case, consideration being given to the type and char- 
acter which shall be best suited for each locality and to the probable 
character and extent of the future traffic. 

Sec. 9. That all highways constructed or reconstructed under the 
provisions of this Act shall be free from tolls of all kinds. 

That all highways in the primary or interstate system constructed 
after the passage of this Act shall have a right of way of ample width 
and a wearing surface of an adequate width which shall not be less 
than eighteen feet, unless, in the opinion of the Secretary of Agri- 
culture, it is rendered impracticable by physical conditions, excessive 
costs, probable traffic requirements, or ies obstacles. | 

Sec. 10. That when any State shall have met the requirements of 
this Act, the Secretary of the Treasury, upon receipt of certification 
from the governor of such State to such effect, approved by the Sec- 
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retary of Agriculture, shall immediately make available to such 
State, for the purpose set forth in this Act, the sum apportioned to 
such State as herein provided. 

Sec. 11. That any State having complied with the provisions of 
this Act, and desiring to avail itself of the benefits thereof, shall by its 
State highway department submit to the Secretary of Agriculture 
project statements setting forth proposed construction or reconstruc- 
tion of any primary or interstate, or secondary or intercounty high- 
way therein. If the Secretary of Agriculture approve the project, 
the State highway department shall furnish to him such surveys, 
plans, specifications, and estimates therefor as he may require; items 
included for engineering, inspection, and unforeseen contingencies 
shall not exceed 10 per centum of the total estimated cost of its con- 
struction. 

That when the Secretary of Agriculture approves such surveys, 
plans, specifications, and estimates, he shall notify the State highway 
department and immediately certify the fact te the Secretary of the 
Treasury. The Secretary of the Treasury shall thereupon set aside 
the share of the United States payable under this Act on account of 
such projects, which shall not exceed 50 per centum of the total 
estimated cost thereof, except that in the case of any State contain- 
ing unappropriated public lands exceeding 5 per centum of the total 
area of all lands in the State, the share of the United States payable 
under this Act on account of such projects shall not exceed 50 per 
centum of the total estimated cost thereof plus a percentage of such 
estimated cost equal to one-half of the percentage which the area of 
the unappropriated public lands in such State bears to the total area 
of such State: Provided, That the limitation of payments not to 
exceed $20,000 per mile, under existing law, which the Secretary of 
Agriculture may make be, and the same is hereby, increased in pro- 
portion to the increased percentage of Federal aid authorized by this 
section: Provided further, That these provisions relative to the public- 
land States shall apply to all unobligated or unmatched funds appro- 
priated by the Federal Aid Act and payment for approved projects 
upon which actual building construction work had not begun on the 
30th day of June, 1921. 

Src. 12. That the construction and reconstruction of the highways 
or parts of highways under the provisions of this Act, and all con- 
tracts, plans, specifications, and estimates relating thereto, shall be 
undertaken by the State highway departments subject to the ap- 
proval of the Secretary of Agriculture. The construction and recon- 
struction work and labor in each State shall be done in accordance 
with its laws and under the direct supervision of the State highway 
department, subject to the inspection and approval of the Secretary 
of Agriculture and in accordance with the rules and regulations 
pursuant to this Act. 

Src. 13. That when the Secretary of Agriculture shall find that any 
project approved by him has been constructed or reconstructed in 
compliance with said plans and specifications, he shall cause to be 
paid to the proper authorities of said State the amount set aside for 
said project. 

That the Secretary of Agriculture may, in his discretion, from time 
to time, make payments on such construction or reconstruction as the 
work progresses, but these payments, including previous payments, 
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if any, shall not be more than the United States pro rata part of the 
value of the labor and materials which have been actually put into 
such construction or reconstruction in conformity to said plans and 
specifications. The Secretary of Agriculture and the State highway 
department of each State may jointly determine at what time and 
in what amounts payments as work progresses shall be made under 
this Act. | 

Such payments shall be made by the Secretary of the Treasury, on 
warrants drawn by the Secretary of Agriculture, to such official or 
officials or depository as may be designated by the State highway 
department and authorized under the laws of the State to receive 
public funds of the State. 

Src. 14. That should any State fail to maintain any highway within 
its boundaries after construction or reconstruction under the provi- 
sions of this Act, the Secretary of Agriculture shall then serve notice 
upon the State highway department of that fact, and if within ninety 
days after receipt of such notice said highway has not been placed in 
proper condition of maintenance, the Secretary of Agriculture shall 
proceed immediately to have such highway placed in a proper 
condition of maintenance and charge the cost thereof against the 
Federal funds allotted to such State, and shall refuse to approve any 
other project in such State, except as hereinafter provided. 

Upon the reimbursement by the State of the amount expended by 
the Federal Government for such maintenance, said amount shall 
be paid into the Federal highway fund for reapportionment among 
all the States for the construction of roads under this Act, and the 
Secretary of Agriculture shall then approve further projects sub- 
mitted by the State as in this Act provided. 

_ Whenever it shall become necessary for the Secretary of Agri- 
culture under the provisions of this Act to place any highway in a: 
proper condition of maintenance the Secretary of Agriculture shall 
contract with some responsible party or parties for doing such 
work: Provided, however, That in case he is not able to secure a sat-- 
isfactory contract he may purchase, lease, hire, or otherwise obtain 
all necessary supplies, equipment, and labor, and may operate and 
maintain such motor and other equipment and facilities as in his 
ie tar are necessary for the proper and efficient performance of 
is functions. ) 

Sec. 15. That within two years after this Act takes effect the 
Secretary of Agriculture shall prepare, publish, and distribute a 
map showing the highways and forest roads that have been selected 
and approved as a part of the primary or interstate, and the secondary 
or intercounty systems, and at least annually thereafter shall pub- 
lish supplementary maps showing his program and the progress 
made in selection, construction, and reconstruction. 

Sec. 16. That for the purpose of this Act the consent of the 
United States is hereby given to any railroad or canal company to 
convey to the highway department of any State any part of its 
right of way or other property in that State acquired by grant 
from the United States. 

Sec. 17. That if the Secretary of Agriculture determines that any 
part of the public lands or reservations of the United States is reason- 
ably necessary for the right of way of any highway or forest road 
or as a source of materials for the construction or maintenance of 
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any such highway or forest road adjacent to such lands or reserva- 
tions, the Secretary of Agriculture shall file with the Secretary of 
the department supervising the administration of such land or 
reservation a map showing the portion of such lands or reservations 
which it is desired to appropriate. | 

If within a period of four months after such filing the said Secre- 
tary shall not have certified to the Secretary of Agriculture that 
the proposed appropriation of such land or material is contrary to 
the public interest or inconsistent with the purposes for which such 
land or materials have been reserved, or shall have agreed to the 
appropriation and transfer under conditions which he deems neces- 
sary for the adequate protection and utilization of the reserve, then 
such land and materials may be appropriated and transferred to 
the State highway department for such purposes and subject to the 
conditions so specified. 

f at any time the need for any such lands or materials for such 
purposes shall no longer exist, notice of the fact shall be given by 
the State highway department to the Secretary of Agriculture, and 
such lands or materials shall immediately revert to the control of 
the Secretary of the department from which they had been ap- 
propriated. 

Src. 18. That the Secretary of Agriculture shall prescribe and 
promulgate all needful rules and regulations for the carrying out 
of the provisions of this Act, including such recommendations to 
the Congress and the State highway departments as he may deem 
necessary for preserving and protecting the highways and insuring 
the safety of traffic thereon. 

Src. 19. That on or before the first Monday in December of each 
year the Secretary of Agriculture shall make a report to Congress, 
‘which shall include a detailed statement of the work done, the 
status of each project undertaken, the allocation of appropriations, 
an itemized statement of the expenditures and receipts during the 
preceding fiscal year under this Act, an itemized statement of the 
traveling and other expenses, including a list of employees, their 
duties, salaries, and traveling expenses, if any, and his recommen- 
dations, if any, for new legislation amending or supplementing this 
Act. The Secretary of Agriculture shall also make such special 
reports as Congress may request. 

Src. 20. That for the purpose of carrying out the provisions of 
this Act there is hereby appropriated, out of the moneys in the 
Treasury not otherwise appropriated, $75,000,000 for the fiscal year 
ending June 30, 1922, $25,000,000 of which shall become immediately 
available, and $50,000,000 of which shall become available January 
1, 1922. 

’ Suc. 21. That so much, not to exceed 24 per centum, of all moneys 
hereby or hereafter appropriated for expenditure under the pro- 
visions of this Act, as the Secretary of Agriculture may deem neces- 
sary for administering the provisions of this Act and for carrying 
on necessary highway research and investigational studies inde- 
pendently or in cooperation with the State highway departments 
and other research agencies, and for publishing the results thereof, 
shall be deducted for such purposes, available until expended. 

Within sixty days after the close of each fiscal year the Secretary 
of Agriculture shall determine what part, if any, of the sums there- 
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tofore deducted for such purposes will not be needed and apportion 
such part, if any, for the fiscal year then current in the same manner 
and on the same basis as are other amounts authorized by this Act 
apportioned among all the States, and shall certify such apportion- 
ment to the Secretary of the Treasury and to the State highway — 
departments. ; 

The Secretary of Agriculture, after making the deduction author- 
ized by this section, shall apportion the remainder of the appropria- 
tion made for expenditure under the provision of the Act for the fiscal 
year among the several States in the following manner: One-third in 
the ratio which the area of each State bears to the total area of all the 
States; one-third in the ratio which the population of each State 
bears to the total population of all the States, as shown by the latest 
available Federal census; one-third in the ratio which the mileage of 
rural delivery routes and star routes in each State bears to the total 
mileage of rural delivery and star routes in all the States at the close 
of the next preceding fiscal year, as shown by certificate of the Post- 
master General, which he is directed to make and furnish annually to 
the Secretary of Agriculture: Provided, That no State shall receive 
less than one-half of 1 per centum of each year’s allotment. All 
moneys herein or hereafter appropriated for expenditure under the 
provisions of this Act shall be available until the close of the second 
succeeding fiscal year for which apportionment was made: Provided 
further, That any sums apportioned to any State under the provisions 
of the Act entitled ‘An Act to provide that the United States shall 
aid the States in the construction of rural post roads, and for other 
purposes,” approved July 11, 1916, and all Acts amendatory thereof 
and supplemental thereto, shall be available for expenditure in that 
State for the purpose set forth in such Acts until two years after the 
close of the respective fiscal years for which any such sums become 
available, and any amount so apportioned remaining unexpended at 
the end of the period during which it is available for expenditure under 
the terms of such Acts shall be reapportioned according to the pro- 
visions of the Act entitled ‘‘An Act to provide that the United States 
shall aid the States in the construction of rural post roads, and for 
other purposes,’ approved July 11, 1916: And provided further, 
That any amount apportioned under the provisions of this Act unex- © 
pended at the end of the period during which it is available for ex- 
penditure under the terms of this section shall be reapportioned 
within sixty days thereafter to all the States in the same manner and 
on the same basis, and certified to the Secretary of the Treasury and 
the State highway departments in the same way as if it were being 
apportioned under this Act for the first time. 

Sec. 22. That within sixty days after the approval of this Act the 
Secretary of Agriculture shall certify to the Secretary of the Treasury 
and to each of the State highway departments the sum he has esti- 
mated to be deducted for administering the provisions of this Act 
and the sums which he has apportioned to each State for the fiscal 
year ending June 30, 1922, and on or before January 20 next preceding 
the commencement of each succeeding fiscal year, and shall make like 
certificates for each fiscal year. 

Src. 23. That out of the moneys in the Treasury not otherwise 
appropriated, there is hereby appropriated for the survey, construc- 
tion, reconstruction, and maintenance of forest roads and trails, the 
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sum of $5,000,000 for the fiscal year ending June 30, 1922, available 
immediately and until expended, and $10,000,000 for the fiscal year 
ending June 30, 1923, available until expended. 

(a) Fifty per centum, but not to exceed $3,000,000 for any one 
fiscal year, of the appropriation made or that may hereafter be made 
for expenditure under the provisions of this section shall be expended 
under the direct supervision of the Secretary of Agriculture in the 
survey, construction, reconstruction, and maintenance of roads and 
trails of primary importance for the piotection, administration, and 
utilization of the national forests, or when necessary, for the use and 
development of the resources upon which communities within or adja- 
cent to the national forests are dependent, and shall be apportioned 
among the several States, Alaska, and Porto Rico by the Secretary 
of Agriculture, according to the relative needs of the various national 
forests, taking into consideration the existing transportation facilities, 
value of timber, or other resources served, relative fire danger, and 
comparative difficulties of road and trail construction. ) 

The balance of such appropriations shall be expended by the Secre- 
tary of Agriculture in the survey, construction, reconstruction, and 
maintenance of forest roads of primary importance to the State, coun- 
ties, or communities within, adjoining, or adjacent to the national 
forests, and shall be prorated and apportioned by the Secretary of 
Agriculture for expenditures in the several States, Alaska, and Porto 
Rico, according to the area and value of the land owned by the Goy- 
ernment within the national forests therein as determined by the 
Secretary of Agriculture from such information, investigation, sources, 
and departments as the Secretary of Agriculture may deem most 
accurate. 

(b) Cooperation of Territories, States, and civil subdivisions thereof 
may be accepted but shall not be required by the Secretary of 
Agriculture. 

(c) The Secretary of Agriculture may enter into contracts with any 
Territory, State, or civil subdivision thereof for the construction, 
reconstruction, or maintenance of any forest road or trail or part 
thereof. 

(d) Construction work on forest roads or trails estimated to cost 
$5,000 or more per mile, exclusive of bridges, shall be advertised and 
let to contract. | 

If such estimated cost is less than $5,000 per mile, or if, after proper 
advertising, no acceptable bid is received, or the bids are deemed 
excessive, the work may be done by the Secretary of Agriculture on 
his own account; and for such purpose the Secretary of Agriculture 
may purchase, lease, hire, rent, or otherwise obtain all necessary sup- 
plies, materials, tools, equipment, and facilities required to perform 
the work. 

The appropriation made in this section or that may hereafter be 
made for expenditure under the provisions of this section may be 
expended for the purpose herein authorized and for the payment of 
wages, salaries, and other expenses for help employed in connection 
with such work. 

Src. 24. That in any State where the existing constitution or laws 
will not permit the State to provide revenues for the construction, 
reconstruction, or maintenance of highways, the Secretary of Agri- 
culture shall continue to approve projects for said State until three 
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years after the passage of this Act, if he shall find that said State has 
complied with the provisions of this Act in so far as its existing con- , 
stitution and laws will permit. AD 

Src. 25. That if any provision of this Act, or the application thereof 
to any person or circumstances, shall be held invalid, the validity of 
the remainder of the Act and of the application of such provision to 
other persons or circumstances shall not be affected thereby. 

Src. 26. That all Acts or parts of Acts in any way inconsistent with 
the provisions of this Act are hereby repealed, and this Act shall take 
effect on its passage. 


Approved, November 9, 1921. 
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SCHEDULE A. 
DETAILED STATEMENT OF WORK DONE. 


GENERAL. 


Three appropriations for Federal-aid road work have been made; 
the first on July 11, 1916, for $75,000,000, the second on February 28, 
1919, for $200,000,000, and the third on November 9, 1921, for $75,- 
000,000, a total of $350,000,000. From the first two of these appro- 
priations an administration fund of 3 per cent, or $8,260,000, was 
authorized by the acts and was deducted, leaving a balance of $266,- 
750,000, which was apportioned to the States. The act of November 
9, 1921, changed the administration percentage from 3 to 24 per cent. 
This 24 per cent of the $75,000,000 amounted to $1,875,000, and left 
$73,125,000, which was apportioned to the States. So that of the 
appropriations made to date $339,875,000 have been apportioned to 
the States and $10,125,000 retained for administration expenses. 
As of June 30, 1922, $166,901,363.29 of the apportioned funds 
had been paid to the States and $4,373,219.57 had been spent 
for administration expenses of the Bureau of Public Roads, leav- 
ing on that date a balance in the apportioned appropriations of 
$172,973,636.71 and in the administration fund of $5,751,780.438, or a 
total of $178,725,417.14. The balance payable to States, though 
relatively large, was not distributed among them in the same ratio 
im which the appropriated money was apportioned to them. ‘To the 
more active road-building States nearly all the money apportioned 
to them had been paid, and in other States there were quite large 
balances not usable except to pay vouchers rendered by these same 
States. 

The best evidence available indicates that the States considered as 
a unit would normally easily absorb approximately $100,000,000 in 
Federal aid, with a yearly appropriation of this amount. 


PROCEDURE IN FEDERAL-AID WORK. 


The procedure in Federal-aid road work, as required by law and 
specified in the rules and regulations promulgated by the Secretary 
of Agriculture, has been as follows: ' 

The original Federal aid act required each State legislature to 
assent to its provisions, and required cooperation with the States 
through a State highway department. The first work of the bureau 
consisted in assistance to the States in framing legislation which 
would provide a satisfactory assent to the Federal aid act and a 
highway department in those States having none. 

13 
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The first requirement of each State was a map showing the road 
system upon which it was proposed to do the work of the first five 
years. With the receipt of these the States were at liberty to submit 
project statements for roads included in the designated system which 
were proposed for improvement. 1 

The initiatory step for the improvement of a project is by the 
State in the submission of a project statement wherein is adequately 
described the location, nature, and expected cost of the improvement 
proposed. ,This statement is submitted through the appropriate 
district office of the Bureau of Public Roads, of which there 
are 12; and from the district office, after proper field and 
office inspection and examination, it is forwarded to bureau 
headquarters in Washington, where after further scrutiny 1t 1s 
transmitted to the Secretary for action. If favorable action is 
taken, notice of it is sent to the State highway department, — 
which then proceeds with the preparation of plans, specifications, 
and estimates for the project. These follow approximately the same 
routing as the statement, and if in proper shape they come from the 
district engineer’s office with his recommendation for approval, and, 
in accordance with the rules and regulations, from the date of that 
recommended approval the State highway department is authorized 
to proceed with the construction. The approval of the plans, specifi- 
cations, and estimates in Washington is followed by the execution 
of the project agreement between the State highway officials and 
the Secretary, and prior to its execution the State can collect no 
money. Upon the execution of the project agreement, a certificate 
is prepared for the State highway department and the Secretary of 
the Treasury, in which 1s set forth the amount of Federal aid allowed 
for the project, and upon the receipt of such certificate the Secretary 
of the Treasury is directed by the act to set aside the share of the 
United States payable under the act on the account of the project. 

Following authorization the State proceeds with construction, 
and, as it is completed, the State submits to the Secretary of Agri- 
culture estimates of work done and cost and vouchers, claiming 
payment from the United States of its pro rata part of the value of 
the labor and materials which have been actually put into the con- 
struction in conformity with the plans and specifications. These 
estimates and vouchers are received through the field representatives 
of the bureau, and, after a field inspection of the work to ascertain 
that the quantity of work shown in the estimate has been done and in 
conformity with the project agreement, and after an examination made 
of the vouchers to verify their correctness and justice, the district 
engineer forwards them to the Washington office of the bureau 
recommending payment, in whole or in part, as his inspection and 
examination show to be just and proper. Upon receipt in Wash- 
ington the estimates and vouchers are given a thorough audit and 
upon approval are passed to the disbursing clerk of the department 
for settlement of the claim. | 

As may be noted from the above, the Federal construction procedure 
has resolved itself naturally into four steps: First, the approval of the 
project statement; second, the recommended approval of the plans, 
specifications, and estimates; third, the execution of the project 
agreement; and fourth, the acceptance of and the payment for the 
construction which has been completed. The approval of a project 
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statement by the Secretary imposes an obligation against Federal 
funds which is automatically revised if changes are required 
when final action is taken for each of the succeeding _ steps. 
The estimate of cost accompanying the plans may be greater 
or less than the amount given in the approved project statement 
and upon this estimate the project agreement is based. Again, 
when the work is completed the amount of Federal funds actually 
paid may be less than the amount stated in the project agreement; 
it is never greater. Many project agreements are amended, however, 
if valid reasons are given ae such actions. The sum of the Federal 
aid amounts in the active steps of all projects is considered the total 
amount to which the Federal Government is obligated on account of 
apportioned funds. 

n the Ist of July, 1922, of the total Federal-aid funds apportioned, 
$297,018,921 were obligated as above indicated, leaving an unobli- 
gated balance of $42,856,079. Splitting the obligated amount 
between the different stages, we had $33,644,638 in project state- 
ments approved, $21,093,729 in plans recommended, $139,960,758 in 
agreements executed where projects have not been completed, and 
$102,318,796 for projects entirely completed and paid for. On this 
same date there were $242,068,961 in Federal-aid funds under con- 
struction, including completed work, leaving available for new con- 
struction $97,806,039. f this construction total, work to the value 
of $194,560,135 was completed, some of it in entire projects and some 
of it in the completed portions of projects under construction. The 
-amounts actually paid to States out of the Treasury for Federal aid on 
the above date total $166,901,363.29. The difference between this 
amount and the value of completed work was about $27,650,000, 
which is the unvouchered balance remaining unpaid on account of 
completed work. The projects actually under construction (not 
including projects completed) on the above date involve $109,989,757 
in Federal funds. , 


STATE COOPERATION. 


The total of funds appropriated by or for the States as of July 1, 
1922, on account of approved Federal aid projects was $394,193,155. 
The ratio of Federal participation averaged 424 per cent and varied 
from 24 per cent in Delaware and 33 per cent in Kansas and Arkansas 
to approximately 49 per cent in Vermont, South Dakota, Montana, 
Arizona, and Utah and practically 50 per cent in New Mexico. The 
total program, including both Federal and local funds, amounted to 
$691,212,080. There is a table attached showing this information 
by States. 

WORK DONE, MILEAGES. 


Up to July 1 of 1922 the mileage involved in the projects for which 
Federal funds had been obligated to the States was 39,940.2; of this 
14,513.3 was in 1,612 prgiects under construction and 17,716.4 in 
2,876 projects on which construction had been entirely completed. 
The projects under construction were 56 per cent completed, but the 
equivalent mileage of about 8,127 is not included in the mileage of 
completed projects. A table showing the construction status 1s 
attached. ‘The average length of the completed projects was 5.5 
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miles and varied from 1.8 miles, the average for the New England 
States, to 9 miles for the West South Central States of Arkansas, 
Louisiana, Oklahoma, and Texas. 


WORK DONE, TYPES BUILT, ETC. 


Of the work completed 22 per cent has been in grading, 60 per cent 
in surfacing, 14 per cent in structures, and the remainder 
miscellaneous. 

The percentages of the different types built have been as follows: 














Types. Mileage. | Total cost. 

Per cent. Per cent. 
Gradedsand drained. wis leas, tfc ek Ee < CRO ee cits Sos Pa te he cee ee 16. 8.4 
SAIN CLAW Soe ey ets an EER ss a cake, SOIREE iecrs We Let his BUS RM 2, 7 12.3 5.0 
CIP AVOULS Sf-eEMO TS eh ages STP REO ep ee RES BODO) ct eee 37.8 19.6 
Water-bound' macsdaiie cen kits! aed Gia de on ee. ee ae yar Zak 
HicUMuINOUs Macadanas se. ee Le, RR Ne ETS ane wae de ee ee 3. 4 o..2 
Bitwinin ols GONErBte We 3. Sips es Pees PIN ea eS ES, ER hee ed Some 45 7.9 
Portlandcement CONCLETC olla. cate chisel arte ei Se ee cen ee ee ok. ene 20.7 43.5 
PIG REV TE TTS LO ORANGE AACE OY ee. PO 2.0 5.3 
WAGs ek Se ee ae. Sat cccae beg ee i ee oe ee ee ee er Se ce ae 2 3.0 
Total cess: abe evel. Basan bye ee ee LE ERE SURRY De pour ciee 106. 0 100. 0 








In addition to the detailed statements relative to the work done 
under the Federal aid and Federal highway acts, which form the 
ereater part of this report, the following general information con- 
cerning the work done during the fiscal year 1922 is presented: 
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Federal aid funds obligated Guring year... ....0 22.2.0... sews ek be ees $49, 042, 465 
Hederal wid Gereempn ts exeeuped ies ak. hee thd een os ee eee ee 42, 504, 876 
Federal aid work placed under construction..............-........--- 56, 777, 610 
Federal aid work completed and final payment made during year....... 79, 816, 186 
Amount paid States (including progress payments on work under con- 
struction) 22 Stee ee Aeetrr 6 eee Pee hoes A 88, 216, 122 
Mileage: : 
Placed under construction during the fiscal year.........:.. miles. . 6, 782 
Completed during the fiscal year.............22...-200.-22... do.. 9, 552 
Total mileage completed and final payment made at end of fiscal 
year 1922...... SY oie Pada cam a Se RE Eee ae ett og Yolo miles. . 13, 355 
FOREST ROADS. 
Poorest, TORUS UNOer CONStICHON: 2 ta cere eo eee nen ena, miles. . 578 
Estimated final cost of forest roads under construction. ................ $6, 542, 128 
Forest roads completed during fiscal year...........--.-......... miles. . 369 
Final-cost offorest'roads conipleted him -o4-eeeile weeks oe Pee. td. Re $4, 293, 609 
Total forest road mileage completed to end of fiscal year ........ miles. . 1, 339 


The Federal highway act of 1921 included a number of new provi- 
sions, of which the most important was that a system of roads, com- 
paste not over 7 per cent of the total road mileage, be selected in each 

tate, the same to be divided into primary and secondary interconnected 
systems. In carrying out this provision of the act, the various States 
were requested to submit tentative highway systems. By the end of 
the fiscal year most of the Sates had complied with this request, and — 
in all of the bureau’s field offices, qualified engineers were studying 
these proposed systems, adjusting differences, and harmonizing con- 
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necting points at State boundary lines in order to so perfect and 
correlate the proposed systems as to permit of their presentation to 
the Secretary for his approval. This work has progressed in an en- 
tirely satisfactory manner, such progress having already been made 
that it is thought that most of the State systems will have been 
presented to the Secretary before the end of the next fiscal year. 

Another matter which has required a considerable amount of 
attention is the question as to what States have laws which enable 
them to meet fully the new provisions of the Federal highway act. 
At the end of the fiscal year it had been possible to certify to the 
Treasury Department, as required by section 10 of the act, that the 
laws governing highway work as indicated by the governors’ certifi- 
cates met the provisions of the act in the following States: Alabama, 
Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, 
Georgia, Idaho, Lllinois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Maine, Mary- 
land, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Nevada, New 
Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, 
Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Utah, Ver- 
mont, Virginia, Washington, West Virginia, and Wyoming. Exemp- 
tion under section 24 of the act had also béen granted to the following 
States: Arkansas, Iowa, Kansas, Mississippi, Missouri, North Dakota, 
Oklahoma, South Carolina, South Dakota, and Texas. The status of 
the other States was under consideration with every prospect that 
the examination of all questions involved would be completed at an 
early date. 

The requirement in section 15 of the act of 1921 that maps be pre- 
pared has been the subject of much thought and plans for this work 
are in an advanced stage. It has, however, been deemed advisable 
to delay the actual preparation of maps until the State systems are 
approved. 

nder section 5 of the act, a large amount of surplus war equip- 
ment has been turned over for distribution to the States. This 
work continued throughout the fiscal year and at the end of the year 
was progressing rapidly and steadily, but with no indication that 
the volume of material available for distribution would diminish for 
some time to come. 


Total Federal and State Funds in approved projects. 

















Total esti- 
g mated cost Total Fed- | Total State 
tates. approved eral aid. funds. 
projects. 
COTES AEDs Py igs ne Se ee rr rr a $13,793, 504 $6, 809, 279 $6,984, 225 
I, Se a ee bvece 8,521,511 | 4,289,530 4,231,981 
rT eee Sem e Wi te aee er  do eS e rene ae 14, 307, 426 5, 329, 827 8, 977,599 
ANTOVHIA. o,.... 2. ee ee Ness 18, 063, 660 9,038, 203 9,025, 457 
Cee eet ere er a RS Be es esac 11,383,131 | 5,425, 327 5, 957, 804 
Me. re AN, Bo Re i. cis cua war oe cide we steers 3,879,085 1,593, 649 2, 285, 437 
eer ke EN AS db lsecek's 2,684, 060 805, 655 1,878, 405 
ert 99 1 NO eo oe hye cee dews 6, 465, 336 3, 123,773 3, 341, 563 
se pan cotsascetacats 19, 453, 900 8, 716,399 10, 737, 501 
Ler rt Cree SO) LUN re ls ee Fy OL aeced 8,329, 242 3, 860, 716 4, 468, 526 
eter ee ae, Semmens iy Dees aN td be ee 30, 269, 366 13, 881, 832 16,387, 535 
LI rN DR Bile Ble a ee og 16, 036, 006 7,817, 267 8, 218, 739 
ree ee 8 Eh wee 23,944,105 9,959, 940 13, 984, 166 
EIS IES SANE I Ee me 27,498, 384 8,651,722 18, 846, 662 
I rae ae cee vudvestcdbenoacaie 11, 224, 565 5, 304, 505 5, 920, 060 
i cneccecwtacccvccces 8,680, 542 3, 859, 575 4,820,968 
emer Me i oe ccc ccwccbesuceweece 6,739, 114 3, 214, 225 3, 524, 888 


26866—S. Doc. 286, 67-42 
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Total Federal and State Funds in approved projects—Continued. 














Total esti- 
Ss mated cost | Total Fed- | Total State 
tates. approved eral aid. funds. 
projects. 

Marion cee eR ea ie CL ua iL iin eee cate UT de $6, 368, 806 $2, 982, 984 $3,385, 821 
Massdchusettey. ee 4 ARIS: Why AEE ABET AS | ORR 12, 217, 174 4,975,697 7, 241,476 
Michigan: .cbrics) $Y. .oeceek .oov.dds, abl tet. tbwae. dale 20, 550, 593 9,797,905 10,752, 689 
MINnTGSGbaN cue fakes 5d Ge WARS ker RES: Shed ve 24,991,676 9,680, 974 15,310, 702 
Mississiippiy ONL! abe. ON WO. SUT Ta 9,737,907 4,748, 406 4,989, 501 
Pb cc gta: Gabalt. © (UE aR RR ir BTS One Aa ga CRE RE Tadeo 19, 529, 436 9,032, 546 10, 496, 890 
Moritands ole. Ale Gna, SERPS) RAUL iy he 11, 091, 052 5,474, 095 5,618, 957 
Webraskatf. shoe, cee e. 25. SE. eran ct. Syriteage 11,928, 226 5, 819, 293 6, 108, 933 
WOVAUR aia Cored. ont Re by eee ect EM ihe ee: 5,457, 752 2,808, 618 2,649, 134 
New HaAmpshiiteis 16) 2400 be YS eA 2,723,470 1,321,716 1,401, 754 
NAM SARC a ibe Pedeue de teeta ML Sl tee 12,535,693 4,058, 887 8, 476, 806 
INCU Te IC. oo aes PhS Get hE PENSE RES PRE ERK SP Ave Tee! 7, 838, 264 4,162,984 3,675, 280 
Nido wiiotk! ......ysduecucgat do dee eee 35, 122, 819 14, 235,172 20, 887,646 
NOPED EATON! ek). oct Oe Boe eae emt ee 15, 622, 748 7,002, 213 8,620, 535 
NorthiDakotaue i, GAS PRA. RE 8, 437, 998 4,166, 438 4, 271, 560 
ORG Da Se, eka I A Se See IS He 35, 646, 761 12, 467, 409 23,179, 352 
UPRIGTOINA une eine ae chee oe tes Ce tiee he Meee ee ee tee eee 14, 438, 076 6, 300, 504 8, 137, 572 
Gr epne .ts a ARP sey eres Ls ead, «eee: 11,198, 177 5, 258, 718 5, 939, 459 
PEUVSV VANS oy be k s a acorns Sh oh eRe ae esas. eee a 43,021, 268 15, 882, 169 27,139,098 
Thode Island.u.Fy AeA Iae 1. Ta ae. 1,812, 654 743, 335 1, 069,319 
Santi Caralinia tte oo a MR ie ae SG eee be ares 9, 800, 010 4,437,512 5,362, 498 
SOUS LI SROLA ea Yeah Wed acs eet lee ene eee eee Somes se 9, 223, 475 4,550, 145 4,673, 330 
(Pennessee 42.6.0} 215. Yes Bip eel: eased: cae 358 bbs eve 15, 488, 249 7,671,630 7,816,618 
PORGE Supers Fb ee sates nics ca ete Tek ete bane PoE 48,938,524 | 17,756,495 31, 182,029 
Miah Mick IEPs. at Ta We Ty) Ba 6,475,698 3,481, 463 2,994, 235 
USC eo Se 2 AOS wae aatsaa Rd ne ag aie sn 2,399, 732 1, 171, 523 1, 228, 209 
VATED ore ee cg eee te, Care errs +g: eae aay 12, 067, 112 5,939, 037 6, 128,075 
Prashington lye Py} ¢s. Seas puke Pee Ave lpes ten. - 10, 944,376 4,924,714 6,019, 663 
WNGSEViCGINIR De ML ee Peak a on eae Derm, 8,532,251 | \ 3,720,258 4, 811,993 
Wisconsin sei ii0iy.- MALIA EO Me 17,920,313 6, 763, 510 11, 156, 803 
WV OTAIN See ete cies Ae i ee ee ar Hem aah ae et 7, 878, 853 4,001, 151 3,877, 702 

Potahkcpnes out. Sob sek Poe. et Ree ort 691,212,080 | 297,018,925 394, 193, 155 








SCHEDULE B. 


STATUS OF PROJECTS UNDERTAKEN. ' 


Parr 1. 


Projects completed and final payment made. 


{All data as of June 30, 1922.] 


















































ALABAMA. 
| 
: Total Federal aye : Total Federal ae 
Project No. baat. Aid. Miles. | Project No. ake aid. Miles. 
Ree AWN) OE... $20,663 | $10,331 ei ey eae Be ay a $42,191 | $17,151 7.2 
oo ee 20,065 | 10,032 SoM PAR es I AB 30,971 15,473 6.9 
NR iss ae! 52,919 | 26,459 fel (Nl co Satpal ies CRN NE OR 101, 581 50, 709 5.7 
Er Enea et 20, 694 10, 002 THAT Co ace ae 102,507 | 44,980 6 
De ey pons 23,791 11,895 PT a as cee sae 41,478 | 20,739 7.9 
ok Oa 24,215 12,024 (be ini Tice pee eee 29, 925 14, 963 3.4 
(VA a 26, 841 13,409 SEPP | C1 a ee ienap a iene 36, 386 18, 193 8.7 
“OG. a 5s 28,490 14, 245 ERM ROO gets sida vada Vuleacst 30, 843 14, 503 6.4 
Say ae Bs) ee ae 19, 148 9,574 DLA Sanaa ys i N 46,958 | 23,479 5.4 
Lo, ES TE aie 33, 948 16, 433 ENG ME WBiaticasininde BOB t bes se 23, 598 11,365 3.2 
AE Dey ae 79,270 |. 32,993 SOT GSEs ad bee 127078 6, 282 1.5 
Ta AE ea a 26, 420 13,210 ASME 5.65.48 Ms. 185,336 | 92,668 5.0 
RET ee 27, 992 13,996 IES U5G. 2.2.2.4. 8b 02.) SPSL P8835 83, 040 3.8 
1 ROS ket © Se 1 ae | 77,048 |. 38,148 SG HINGRE, oo .03.00b 0 243,405 | 113,400 57 
8 ee eG ae 220,810 | 81,600 | BAGG o£ UE BI. 46,827 | 23,414 3.2 
BOS sid BERS |. 24, 152 11,351 ANGER occa. get eks | 227,763 | 102,803 5.0 
2 Se oS ae 35, 353 16, 636 PA POON 5 3.0,9, SES on 27,526 13 367 9.2 
re ee 70,417 | 35,208 OREM OP ia 0. OU) oo 40,724 19, 252 Li 
Bbc stes%s Fea 37,085 16, 968 yy i ie 32, 664 16,332 6.3 
a 34,371 17,185 SO G2 eae eer 42,059 | 21,030 10.3 
1s ET Ne eR 35,645 17, 813 SSG WIL eRe mena NDS 55,048 | 27,524 8.8 
cae a 13, 831 6,915 AIT Po 4 ve kates dda asnat 135,794 | 67,897 22.3 
<a ee ee 83, 564 41,766 | POW HG HO sae seas as 105,055 51,943 11.0 
SS. Sree 21,392 10,217 CHOMEMD YS sabay i daoo eases 50, 493 24, 566 3.1 
LENCE Gea eae 14, 439 7,220 PO ean TR tts Sesion Sieg ees 160,670 | 80,332 12.1 
ARIZONA. 

tee ey a a $111,964 | $55, 982 OS Her sed ees: $199,078 | $99, 539 | 5.0 
SS Pais 7 Sits NR 92, 500 46, 250 WOH) 18-0. 7.3. SES 3 | 31,305 14, 656 | 7a 
Bu ia VS. 28, 282 13, 990 Se ABE D See 28, 105 14,052 | 4.0 
Aa ie to SIRs | 67,035 |. 33,518 7 tds EN pais SS Se | 215,064 | 107,371 | 16.7 
Oe tas eal eee 16, 037 8,018 Su0, i ek 8 Bei 41, 266 20, 633 | a 
PON oe ORE. 125,820 | 62,910 EE eee Be el 70, 332 24,206 | 11 
1 RS a eee 208, 399 | 103,210 Be med. ee: 162, 723 81, 362 8.7 
esta). as, . : 125, 379 58, 009 Seo hime <a Sa 40, 332 20, 166 4 
A ake. cL). Sse 60, 671 30, 139 a ee ee Be 105, 793 47,700 | 14. 4 
Re 274,724 | 137,362 BiG Hl es. ce Petes 58, 408 29,204 | 2.6 
Se ck 117,893 | 37,260 2 1) BOA. RI | 256,206 | 128,103 | 8.9 
ee ee 144,625 | 72,313 cL i) Sa Ao ee 69, 633 34, 816 | bak 
RSA SS 81, 237 40, 618 | 108 i Bae ee 204,153 | 124,763 | 7.1 
8 ae fa ae 78, 544 39, 108 | TE aad 2 | a ) WR 25 5557 | BS 
Ber ie Pe 40, 023 19, 030 Ge eh cas a A 388, 847 | 194,424 13.4 
A ER ae 61,177 | 29,519 | 5.0 || 











1 Where two or more projects are shown under the same number without sectional designation, the 
surfacing was of two or more types. Where there are projects shown with more than $20,000 Federal ail 
per mile, in other than the public land States, they contain bridges. 
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Projects completed and final payment made—Continued. 


















































ARKANSAS. 
Project No Total | Federal Mil ProinNS Total Federal Miles. 
y : cost. aid. i vss eal deb cost. aid. 
Lege Mane BORA $27,839 | $13,878 SUL APRA EAS Piad swe bs $106, 786 | $53, 000 12.0 
7 Valin RR Abia wa 109,438 | 54, 719 BO ae ca, Seen 75,825 | 37,000 12.9 
ama oat UPR ea 16,051 6, 841 SOG di heey ee 81,392 | 21,000 6.4 
EES ce ae 38,162 | 17,442 6:0 PMCS Pataki P. -2 36,118 | 18,000 12.5 
omen Bihan Caan 67,877 | 11,591 Biv dl Ok  Feaees vou anpe-5h 177,588 | 85,000 7.5 
Gata cus ccs, Vagos 10, 173 2,500 Bi Beret vay eee ai 46,073 | 21, 400 3.8 
OS a TERS TI 10, 536 2,558 BO Soe oor hee ok 21, 901 8, 700 4.0 
HORE ee Sst tam 62,992 | 31,392 Gl Boot cue teas ee 36,967 | 17,400 5.0 
(Ce: Saige a al 5, 225 2, 086 pA gg ae ine BEES. 71,876 | 34,500 23.1 
REE ie Sih De Ne ai 23, 282 10, 000 DON Clee sy et Beet 45, 595 17, 500 5.9 
Te "Wei 28, 455 5, 467 ONS Dr trae See a NN id 91, 993 40, 000 21.6 
iF lr Dae ene 23, 509 10, 000 BOW BO oh Dee. oe 61, 045 30, 523 6.5 
AS ORIG te 33, 766 15, 637 Getwiee eater: pact Or. 35, 877 17 000 8.6 
DO eRe Mth Ts xh ys 123, 187 60, 836 EEE | AS ea aa eh se 485,068 | 137,500 12.6 
1 HS NG aia ile 45,941 | 21,761 DOOR tes. seruetn Vw 100,920 | 50,000 9.4 
BB iid tohun Voxwe 138,290 | 68, 800 TAO A DS cheats cena 58,637 | 20, 800 5.5 
(FN NE Tee 77,929 | 20,138 OBE | ae Seabee ge Reel iie 6 22, 980 7, 800 2.8 
PASM cde 162, 024 35, 625 O85) Testa. . | ere 53, 045 21, 000 2.3 
77S oe Cae) | ae 888, 595 | 201, 855 AGIOS 1200 og. See a 44,180 | 20, 000 4.8 
7 1 Ea 1,083,350 | 246, 733 rp Wg GS fe eI 50,195 | 24, 000 4,2 
FA ES ee 169, 834 | 62,749 O16 Wislso, ote. docs sate cue 46,553 | 20, 000 4.6 
Piscnigcinhaetes Ue. | 74,545 | 37,273 14 1/099. LAE... 89,406 | 35,000 3.4 
Bia... Pepi: 76,972 | 38,000 8.0 
CALIFORNIA. 
DR enka coin Sieur. . $82,777 | $35,327 AND WeBdee c+ e's de tated es $62,053 | $31,027 5.2 
Wane IEE O35793 1) 81,807 bs ee BA Sc. Te 107,946 | 53,973 9.4 
Bike e tina RAURO aR o6 53,939 | 24,245 MiB OE ic. so op ORE ST aon 84,304 | 39,571 3.6 
Eas es Gat 223,026 | 105,334 IO 1) Sie... Se 263,876 | 115,327 12.8 
BG occas ODS. 251,496 | 123,334 SE BStbs ucts BOR ha v's 78,724 | 38,142 71 
ER aes 272,809 | 136,405 V7) BS 2. co ABBE OE. 74,045 | 35,324 6.6 
Ar 3. 48,166 | 19,736 BBW Bales, ous OLE. 201,371 | 100,686 13.8 
19)... ... 22, OR e.: 161,980 | 58,684 DTS Om. 5 5 Sains See hen 405,251 | 178,368 14.3 
2 ee eS a 147,849 | 58,354 We Bloc J MRR. 182,212 | 80,555 6.7 
Cit... 2. eRe... 157,801 | 78,900 Bee 1 d66d. >... ea 131,677 | 59,706 4.6 
22 age ae ae 42,093 | 19,043 1.3 
| { 
1 Reopened for surfacing. 
COLORADO. 

Lat ranean aba iest $82,967 | $37,198 CUE UN Oa $49,432 | $23, 801 1.4 
pa Palle ees) te 60,988 | 30,494 IE OR SE a 16, 755 8, 260 4 
Paes gir Penna cer led 116,142 | 58,254 7 Ws Os | 9 ee 16, 048 7, 897 4 
Ge ee oe ke toe a 2 24,106 | 11,855 7 1a5 NB has PG aE Ia 29,027! 14,278 8 
| PERN AER CR StS AS 26,637 | 18,038 Bb Wate eee, Ue cis neat n < 26,330 | 12, 937 os 
OJ... -\scn ce MOOR. 101,542 | 44,962 19-0 1 682... <. MAR ER. 30,993 | 14, 047 7.8 
LO... 22 (Red 47,247 | 23,607 WS G5... 252-05 PI. - 87,394 | 43,167 11.4 
1G SS. eR. od 35,959 | 12,991 oe ie, Seen 75,536 | 37,768 6.5 
12e ys tebae We. s 27,851 | 18,926 BP ti Mie a. CREB 103,551 | 49,920 2.5 
13557 ot ee 13, 826 5, 238 Ce Sr 2.5... OB. 166,948 | 55,174 2,8 
bd, 5. SRR; 23,831 | 10,314 PO 4} Boeke... Ble Ge 79,380 | 39,690 2.0 
Wes st SAR FES. 231487 |. 11,558 |) B8i...- 5. MER. 97,165 | 47,494 27 
Cane Te ae 10, 221 4,922 6 UiSil..... 2B A. 53,609 | 26, 660 1.3 
“| Se aes ae 53,776 | 26,584 2 es eee” Ta aa 54,944] 26940/ ' 1.3 
1B Sanne 5 ay! 51, 275 25, 638 1ST W646. 3. «2. co 60, 855 26, 680 1.3 
v2 Veale Bir ve 17, 434 7,913 v2 eee ee 48,108 | 22,340 1.1 
> a LY 2! | 16, 505 8, 140 fe Boece ee Ue | 142,189 | 71,094 4.4 
Coe. a RE: 73,896 | 36,948 Bee GU 2. RAM. 83,344 | 41,624 5.7 
TR aS Oe | 19,889 9, 936 BEB HW G2aie, ... 2. AL Be... 114,308 | 57, 154 | 1 
Ri. BERR 11, 629 5, 300 AW ROO. ok fas OL. 41,492 | 19,120 1.0 
7 MO a Pate Mee ee bel oe 46,214 | 21,802 Le ies. on A A 22,889 | 11,427 8 
eh Bae Ry ee PES | 72,382 | 36,191 PSG |S hy LEE, SO ies aE 45,796 | 18,715 9 
ye a DUA 4 ola a rg 61,532 | 30,766 ie lh dik SF Semcon oes operant 135,792 | 55,220 2.8 
S5id ..cusvanyeds.dve 46,283 | 23, 085 Dy Dall) Wowk wxverteooas« 34,350 | 16,127 7.5 
B7 pbx zebash sa eR. 46,247'| 23,123 pBaltdeeedl. owed WT. . .aner 70,762 | 33,913 8.4 
CRE EE 2 102,758 | 51,358 Sif} | 188s autade Sutal osi 141,177 | 70,588 6.9 
Dae Mee AS 31,768 |: 13,711 GOR GE) RON BE ener 15, 116 7,247 2 
ADL Bea ares 30,264 | 15,132 Be Lie acne skewing sh ot 17,307 8, 517 1.8 
cay ee 85,812 | 42,906 Bo ie es a 35,307 | 18,095 8 
i i ass, 64,795 | 30,893 1p 0 ih Fs ey a en ne a 61,197 | 25,400 1:3 
BT oy fac Redan 30,550} 11,915 RA Cy BESS ee pee 21,788 | 11,401 27 
BO) an) Je oer, 33,376 | 13, 952 4.9 
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CONNECTICUT. 
: Total P ; 

Project No. oe poe al Miles. Project No. pie apr vig Miles. 
ee ee $125,661 | $53, 000 GROUT Se 20. 55k SS $221, 822 | $110,911 7.8 
DELAWARE. 
ot Ra Boo Aiges ian $616,493 | $28,550 i ie an > a $135,500 | $36,000 4.0 
Wale 2. 01! fens hk 54, 974 4, 500 Bist: 7): awe: . 173,355 | 84, 204 4.4 
See Aro, ny». 501,706 | 200,381 TiwiV Ghee ss.) eka ie 133,733 | 40,020 2.0 
FLORIDA. 

| 
tA eee $33,951 | $16,938 LGA OOS ar) sag 325 es ae o's | $35,514 | $12,762 5.1 
GEORGIA 

DR cil 3's erie tz « $204, 322 | $142, 452 10, Bat dnd s codes teat oven $243,722 | $110, 855 6.6 
toh be a seers 14,178 6, 947 RO ell BE. Bee cect s 165, 510 82, 755 4,2 
LEG) ees ay pan eee 59, 361 29, 681 Ue 2igil RS Weeiage:<o.5.2)0, = nets, eee 300,412 | 110,000 ae 
Rte Rc ede <5 dine A - 61, 021 29, 084 Gal ae: Beas « « eins alae doles 34, 820 17, 410 5.8 
Be ve aay 44,428 | 16,336 patie Re RRR ea 41,199 | 19,910 5.0 
OD SN a eae 70,129 | 32,969 G'S alh Oe ke. 65 ugh eet 60,711 | 27,258 4.9 
WRG ae sont cfs tere. cel 81,432 40,716 US OpHW Ss gets os cas4 sass Cee 115, 850 57, 925 4,6 
ee cies 55 alas oii? - 28, 832 12, 604 Dy Ae S Ost eos od wtisk SEs 98, 060 47, 300 ot 
OS ee rae 40, 061 20, 030 Se Mel POQ Se a sane eets ke. 271,056 | 103,000 8.1 
7... SO ane 169, 467 84, 733 RPT een = ova c vee ate 4 154, 297 77, 149 4.9 
Bo RES ae eee ae 210,118 | 105,059 Gyl (WO Ra ee cs ceca ewie sae 185, 658 92, 829 5.2 
1S ea ae eg 88, 802 43, 717 LE Gain Okt. co ose ome otek « 104, 628 49,195 2.9 
ES Gene - 82,967 | 41, 484 Ouan ten cceceen tap. 123,627 | 61,813 10.0 
USE. | Re eee eae 102, 969 48, 130 Ca OOM asec Sa Sac one ee, 111, 489 47, 042 71 
HAS a 19, 849 9,925 Bs Quill 9 erate «5st emeeoess 59, 109 26, 668 5.1 
Tp Se 66, 797 33, 356 TR OSs tets.cc <a teaee ares 52, 516 26, 258 5.5 
oo) Ge OS ieee 62,263 | 30,977 Heeace- ie amee ten 77,835 | 38,918 2.5 
SAN) cae ene, VS Meceaeran 140, 608 33, 579 TS OOOO Soe ee as ae este 76, 554 25, 000 13.5 
DWeereaitos asst bees 75, 621 35, 452 404 WAAQL ceca ates st ebees'd « 83, 792 39, 203 3.0 
ee MN ASS r= fic oe ots 55, 777 27, 889 WOOD Ne LOS Beccles cee oe sau 103, 126 50, 000 3.3 
Vo 2 (Oh Mea ane a ddsy 31, 862 TAS OG See otic cereiS cnveraceid 169, 378 84, 516 5.0 
CAREERS Ere Ss f 104, 918 52, 459 LD dese eOijetecctee s tes cece 98, 287 49, 143 228 
Yin: Comal’ ii een 57, 776 28, 579 SAPS) RES ea ee ee 144, 676 71, 306 | 8.8 
P28) AR es Ba ls lated 142, 840 70, 219 ra gueligiee ccd antes ' 80, 471 36, 525 .5 
20 Eh SN ae oer pais 76, 006 29, 900 AMS PLD sje ic aace's sce ctoys 117, 295 30, 000 | .6 
oe t catesa fiege's 28, 769 14, 384 OS LLAGE oc os a ner 136, 375 66, 646 7.1 
Bk oe a eet Sale 67,477 30, 000 GeO LS es cesta meen 27, 260 13, 504 ai 
= | gs Cael cae 29, 022 14, 511 Opa WLIO. ccs osteo ns Sass 59, 970 29,171 71 
> GY Begala pall 50,498 | 25, 249 ADT ITS, os denen dens 141,343 | 70,671 7.9 
he SBE Sl eee 58, 078 28, 106 rl By tS). SNR ae Ear eal 157, 351 78, 675 5.5 
See at SR 187,334 | 93,667 BNI oe tee tO. 101,610 | 39,421 8.5 
5 ER ke 38,491 | 19, 245 ENTE oe ree 33,127 | 15,000 5.5 
8h, ele eae A ini ean ol 193, 774 78, 000 Me, DOE gm cinta ciehas 21, 731 10, 865 it 
aes a. Se 301,367 | 122, 000 Ca hb oe Ae Bah Eee 34,825 | 17,413 | 1 
Bee a wee eX 147,925 | 71,062 PETER csc] ee een 39,995 | 19, 998 5.9 
1k cepa Seek tape kdl Sapam 251,465 | 125,350 See aLases «onccas tae ees 50, 412 25, 206 6.8 
7 ER a IN test alt 199, 533 73, 000 Scola tt BIP1U es SRR eee ie Seger ps 126, 001 50, 000 | &7 
RE ae 68,883 | 33,999 Te ag he AE Beet ar 47,800 | 23,900 3 
BE Oeste 13, 585 6, 793 LEAL ie A a 98,695 | 47, 245 Vi 
| Sa Rae 83,946 | 37,106 sat Ah <7 a eA 154,047 | 50,000 2 
fey) SEE IE i ely 98, 394 49,197 DES WG Oe, . cis aoe oem t eis 221, 461 65, 000 19.9 
LSS, as 70,301 | 35,000 1A sh ee EE te 34,025 | 14,591 8.8 
| a ee 37,214 | 17,906 APU TAOS. 500004 ens 55,915 | 26, 966 2 
ea Ne eee 73, 094 36, 547 URI IG te pecrmeei rice retara idee 75, 645 37, 823 8.8 
ee ak ek 62, 730 30, 508 Bal L400 eee see Me gis 46, 516 22, 000 10. 5 
eee ee he Meee 14, 531 7, 265 Aap ld ©: 2 ERP 5. re 40, 168 16, 203 al 
Oe A 104, 828 52, 414 ADAG LADS oie. c:/ndre he ea fe ei6 132, 535 66, 267 1.3 
IE 56,840 | 28, 420 ra ak ICY ee By Pho 11, 562 5, 700 3.8 
ORS Te 18, 491 9, 112 TM TAO 1. ws engatae eee 26,568 | 12,111 6.0 
ick ee 103, 269 43, 295 GA LAT Noes. Soars te ate 110, 986 50, 000 13. 2 
RE Eee 21, 411 8, 000 SIS TSS OS sewers Mey, 89,402 | 44,701 4,7 
a. RE AoA 245,994 | 121,000 FEE PLOV ES o cctereretereee telat 79, 837 38, 185 7.3 
| ORE SS ae 43, 832 15, 000 OMI DOD acc ecteg mea ees 62, 974 26, 220 ol 
RE vivn stat takes > 20,747 | 10,373 BS 18S 6) vnenug Mt 59,130 | 29, 565 9 
EE a Pee 119,201 | 48, 493 HO 164s. veond deters 14, 963 7, 482 3.3 
A 345,458 | 158,472 POZO Les. aratarneragoteee eerie 41, 132 20, 566 8.1 
RRS 672 | 123,061 PS 1604. va ecnah depen» 41,362 | 15,578 5 
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: Total Federal ek : Total Federal : 
Project No. nen aid Miles. | Project No. nate aide k Miles. 
16760.) A Raga $146,604 | $73, 302 Soot NL S42): A ae $80,867 | $5, 000 1. 
LT eS 2 Oe Re 73,473 | 33,945 SE bch Nee excel 117,039 | 50,000 4. 
NOOR 20 Wie Ae ee 40), 394 20, 197 AP AM ie a a} rk le anal a ge 29, 549 14, 774 3. 
TO er ate ale 70,986 | 35,493 Go ly WA Obert... oenbiee 24,954 | 11,998 : 
Ie oe ame ee 21,510 | 10,755 rier | mena ee ae ed 15, 083 7, 542 Z; 
LY ROSE I neta 28,406 | 13,531 WSSU Goud. oe ly ed 195,079 | 90, 000 4. 
LOGS 222a ese oeet eee &6, 013 15, 900 10 aI a aint shalt oe eee 54, 153 27, 076 9: 
1OSm. cok sant Aeee eee 382, 049 16, 025 ead Ain RE BS i egy Gra a 4, 866 2, 433 2. 
TOR Ne oe ee Beene 20, 454 9, 000 BONO Le mos c _ . kypenae ewlas 29, 399 14, 606 5. 
TY ee Ree 2 70, 852 35, 426 DOM TOO Sa. 5 5 th ee eee 9, 183 4, 591 . 
hE PS RPA Ueki 41,933 12, 000 SMM Oe ic Zhe es eee 20, 597 10, 298 Ve 
Ore eects brs dt eatee 21, 906 10, 000 Bed aOo’ Gacrr dakeeine suse 28, 250 10, 000 4, 
BO iete ee stereo tacvaters 9, 835 4, 500 pA) fc hs 2: Oe ) ae a 31, 444 12,077 . 
sh EE AS ae eae ae stay eas, SER 34, 697 17, 349 ve a a 50, 27 25, 138 4, 
IDAHO 
reel: Meroe EOF $98, 346 | $32,586 | A ls, NR ee One $538,677 | $231,344 11.6 
PE pean OAH BOC SE 4, 103 | Bh Rah ae a TR ico AD Ie 68,134 | 34,067 5 
STA ea RE 22,851 | 11,200 | CALS hy eae ON 301, 538 | 140,000 7.0 
5 hn ER pe SY Sa 3 355, 256 173, 330 | SOs UO recite ane eee eee 50, 861 25, 427 ES 
GRR TC ae ee 399, 707 198, 691 A is Ni ARP AE Rg Rg metre TN Ale 207, 448 103, 606 16.7 
Tee eee 7, 998 3, 680 BGO) Qo) atte ee 215,421 | 107,710 11.8 
Teo. en. 73,644 | 33, 320 | 16.0 || 30-A...... Lee ie 124,138 | 62, 069 14,2 
See Eee ie ane See 125, 370 61, 269 Fe Cat a eli. ene Fhe cil Me 247, 023 123, 512 7.6 
GU 0 831,957 | 373,391 ear a RRs + Pasta a 69,482 | 34,741 9.4 
i: Ra Pa Pa 94,200} 47, 100 PH URI oS PR 48,498 | 24, 249 6.3 
Pe si oo. ae 324,585 | 161,541 PNK of Oe OR Aaa tn 48,129 | 24, 064 3.9 
Tere ah 28 eee Se 83, 519 41, 576 | Fest abnli Pe 8313 oe NIE Rah hope 154, 586 77, 293 17.4 
1 aa 5 5 97,704 | 44,990 | A, ts ote eee pe bce 93, 237 | 46,619 4,3 
1a ks, Le 229,193 | 104, 422 | BT Be OLA 88,022 | 30; 000 15. 4 
jt i ee he Fee 121,074 | 60, 537 | ST BG eh, Te 70,796 | 20,000 4.3 
1 2, Re Lica 50,095 | 25, 047 GGA AG ie 08 DEAE: 193,272 | 96,636 13.6 
eh ee ee 74,905 | 37,453 oe! del OE? cp NI TS 62,432 | 31, 216 5.0 
Lage... DS 310, 834 | 154, 144 Maas deo. i YAO 80,516 | 37, 272 1.9 
125, gee eae. 153,650 | 76, 825 1G eel ee ie 92,038 | 46,019 9.9 
oF os OS Focal Neue 167, 456 80, 750 RAD eR eR Oc wa 13, 423 6, 600 6.2 
ILLINOIS. 
Bi agape css ache $20,989 | $9, 167 een), bee $151,552 | $75,776 5.8 
Lad Oe eres 117, 863 58, 932 4.2 || 3-C..........22222-] 206,851 | 103, 409 6.8 
| Ee ee he ay ee 71, 424 31, 137 p At A es Da a ey Of 166, 568 81, 063 52 
13 eee 71, 207 39, 604 Set GAT, oc bis demon 174, 054 87, 027 4.6 
| ee se et so ee 119, 415 59, 707 cS | i a oa eR a 147, 376 69, 940 3.5 
10 3250's swe eee ae 113, 383 56, 691 cee fF Br SS SS Sage eee ay Psi em 171, 385 85, 680 5.0 
) 4? (i se mapa eee er) ee 123, 055 61, 528 Wie fl Ard). scl dee eee 143, 300 71, 650 7 a 
TER ase occ c posers 71, 828 | 35, 914 200 HA K-15G.. cepa anes 60,609 , 30,305 1.8 
15D Fn icinn cla Re 180, 292 90, 146 VoPtidl BNE g co's cua ocak oc BS< 29, 886 13, 871 1.0 
Teh uc cree eeeetale 146, 923 69, 144 ce SS 5 a OP ae 105, 915 52, 021 3.4 
Tl ee ee eeoee- 193, 826 96, 918 Caper OS. «os ow dees 112, 328 48, 952 3.3 
| = epee ee 85, 106 42, 553 aR OTD cvnncakecas « 192, 308 83, 102 4.0 
Lalas au. VomReae! 127,047 | 59, 215 Sasaval Gerla cea. aden vey 197,902 | 87,722 3.9 
Le een a 192,269 | 96, 134 Bol Bak... 4. Sebealee 21,587 | 10,793 6 
Ladd... oe he eS 243,786 | 110,823 6.5 || 5-G-15d...........- 78, 963 32, 040 1.6 
p 1) eee aneeagen and eo )e, 7 Oe 88, 316 41, 054 Pei NS 0. coc noe ae - 34, 987 15, 700 1.6 
4 Es ly legato 124, 989 62, 494 Bae WIN oo co oo det see 121,711 60, 681 4,6 
Web Big ss oie ck BE eae 9,747 4, 878 Ta OEAS co 5c. deeb ok 71, 590 32, 937 18 
PDE Sterol oe Ce aie 79, 363 33, 717 Lea Ore... wn oR ee» 251, 271 125, 635 7.0 
1200. oo. eek ab: 83,895 | 39, 196 Si) 6202.20. < lesaors « 138,089 | 69,044 3.9 
FeO le cle JL eee 23, 985 11, 992 °9 1) 6-C-15d . 2. 5..2.05.- 82, 787 41, 393 SR 
1 U9) Sa es Oe 52, 886 26, 443 LG Seed, 5 cis c wa ceils deme 186, 938 93, 469 5.4 
BADD cniota < ve oc ete DEe 22, 424 11, 212 4S RUMEN. sc oc aa detitie’ «- 126, 998 59, 147 pe 
P| Ofna see , 87, 255 18, 627 TeQ a) (BaB pe. cone clob ih iis 155, 918 77, 959 4,4 
DIMES as oe tat 26, 146 13, 073 of || 6-F-15d...5.......- 85, 174 42, 587 oo 
PN occ, Rate 225,565 | 112,782 TW Ge ob. co eib es: 149,453 | 74,726 ry: 
Feo ey oa oso Re 234,163 | 117,081 LAEM OED o os ae ee gh 170, 857 85, 429 5.1 
ye meme Oe FN 194, 878 97, 439 Dae NN Oe Peck ccs ca vane 164, 188 82,094 5.0 
7 eR gh A 245,123 | 119, 160 Cty ede ssc aes 6 oolls LOR 152, 627 76, 314 3.9 
OB... on SOE me. 267,939 | 133, 969 Ghd Bela o: o.. 0 dks AL. 68,195 | 30,315 1.6 
oie arco tw te 183, 083 91, 541 7.1 || 6-L-15d............| 175,129 87, 564 6.5 
2 S.A ROR 209,685 | 104, 843 aS GeAEe os 5.5 lh Uk 22,154 | 11,077 “9 
Be 1 a 131,118 | 65,559 47 NN GcO-ABA. 1. Wick week 127,000} 63, 500 3.3 
PD oui tain en na Ree 104, 181 52, 090 Bi ill (Oe Mace ance sched desk 67,711 33, 856 Pe 
Bs Fae peg: " 82,691 | 41, 345 PRE tee RR thea 166,612 | 83,306 6.7 
Dale Dees soon pas be 63, 757 31, 878 BLUM @as parece rachoarees 84, 987 28, 580 1.4 
Bee eg oe ews 172, 653 86, 327 Be ee oe a en 222,578 | 105,356 5.0 
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Project No. an eee Miles. Project No. poreill Guetta Oyler 
3 NE ee $200,045 | $81, 216 SiG i GSO. nw wd eeeeee $140,381 | $70,191 3.8 
Phe thd... 87,172 | 43,492 256 TOS eee 245,478 | 122'739 7.9 
(8 bs Ee 118,617 | 55,952 Qe ii TOSR LON 232,797 | 111,780 5.6 
oh tan 235,020 | 112) 385 Be Wh BD UO 357,310 | 162, 566 7.6 
1 NR Par ae 84, 420 42° 210 28 Tes Ne 24’ 493 12, 246 0 
ES en 144,047 | 72°.028 SO VR. 93,807 | 46, 904 48 
1 BARR R ae 67,866 | 33,933 Dee TOGA ora SOR eh > 157,970 | 78, 985 4.4 
MERA ps ile 175, 540 87, 770 S20 TRESS ee 132, 801 66, 401 3 4 
Rae gee det. 202,091 101, 046 GIG ih PO. A 67, 458 an 700 1.8 
oo ee US 2 ea 187, 984 93, 992 Cle TE OEO Th? Saba 149, 799 73,031 3.5 
Co 2 aS nd eae 159, 524 79, 521 BFR NE IQED oS ee ete 156, 712 75, 000 3.3 
Mtns owdedes one: - 166, 249 83, 124 BO WP oe a ee 64, 267 30, 500 2.1 
oo RE i ee 200,392 | 100,189 eee lt: Bees 5 a Ae aun 2 234,234 | 117,117 6.2 
oe 112,533 | 56; 267 SO le Beso se ee 101,770 | 27,821 a 
S-1-15d. ee. 117,685 | 57,912 7 A | aL ee 34, 079 9, 288 3. 
$-L-15d.........-.. 62,354 | 30,866 BA) 14-07 eek 17, 837 4,779 1.8 
$-P+15d............ 155,584 | 77,292 Ae i RI ae 134,523 | 32,896 6.3 
Se 103,022} 51,511 DOF ele ols ee 93,455 | 24,126 5.2 
|p ee i Ce 155,039 | 77,519 4.9 i 4898 131,075 | 32,208 7.2 
. 2 a A 182,577 | 91, 289 4eS. || Tk ee 114,074 | 30,569 6.3 
oo ha ia 158,136 | 64,572 . Oye Peer... fe 117,436 | 31,110 4.3 
| Ue a ee 135,707 | 67,854 A Wael oo coast 73, 763 19, 818 5.9 
on ag a ial 195,932 | 91) 244 ae o> a Ne etna | 258,089 | 70,876 4.1 
8-W-15d........... 154,713 | 76,646 Hal oe a a 30, 673 8, 883 1.0 
OO Saya 161,303 | 80,651 ASO WAER DS oor eres s 60, 861 16, 242 1.3 
ee ct, oe. 24,816 11) 599 || Gi So ieee Sea ans 17, 724 5, 231 8 
feo) oes te ces 206, 364 | 103,182 Lal), 2e 04 area 73,007 | 20,331 1.6 
Rens toc 114, 385 57, 140 Baie lees. ae, ee 26, 8, 133 ‘5 
ie BR tee. 179, 496 89; 748 My cod) Up 0 CR isl al 54,176 | 14,731 7 
1S Seal ai eae 180,269 | 90,135 ead asp sos Ane tees 30, 941 7,776 .9 
9-CF-15d.....2.... 97,922 | 48° 961 RAT ae ER Meck 7,475 2,100 al 
0 Lhe ie ciestapletad 163,157 | 81,578 ira ty ee oe ed er Sn 36, 042 10, 953 2.4 
®-D-15d.._......... 109, 846 54) 923 SOAR lang ose 19, 440 5, 433 1.2 
_ AE eee 143,214 | 71,607 AsRO Bek. os lco ence « 71, 763 19,019 5.8 
9-E.G-15d......... 110, 462 | - 55,231 AG lords. oo ewes 107,169 | 30,639 3.8 
22) ae 167,280 | 83, 640 Some leeiD.. weet. It rOeteTS 17,627 4,1 
9-F.G-15d..2...... 107,459 | 53,730 Sree lhrdG. 5.22) aaateane & 105,033 | 28,327 7.2 
8 hat shee ae 245,215 | 122’ 608 COUN te oa 173,971 | 47, 464 1.5 
Beet —-15d.... sys)... 44455 | 22) 997 Tres lbnlS. ou. tee 75,599 | . 20,348 ge 
. 2 Se ee 131,666 | 65, 833 Beles bastions tas. s 67, 442 18,019 6.9 
(2! sa al ip aia 69,092 | 34,546 1 | epee a Va 129/420 | 35, 326 7.5 
ae 73,179 | 36, 104 Key aby ee ahs pot la 51,745 15, 891 a 
Co a 260,207 | 102, 420 7 ee a er ea 21) 379 6, 049 1.8 
Cl Saas 131,215 | 65,607 = KW te) (Ee Wi Glee Capel be eas 9; 018 2, 420 3 
Joh ae 165,358 | 82,679 GMb Naa. ee dee eee 17; 059 4, 998 15 
12S See ees 159,557 | 79,779 BUSS 19-207 05 vest eut 2; 41/328 | 11/293 3.4 
Sia a i aan 133,664 | 66,832 5a lk So? a ma pa a 44,041 6, 845 14 
See eee 141,714 | 70,362 SS PIM20-OL 7. nc. dey es 9, 774 3, 135 1.0 
Behe eae ods. 110,932 | 55, 466 SGU DOs «oe sak Sake eS 76,035 | 20,721 6.0 
Ne Ae 65,926 | 32; 963 Bel DOA actos eee: 35, 862 9, 833 ey 
TS EL Se eee 147, 493 73, 746 AR OO—5.. ook aya fs. 21) 435 5, 843 | 1.4 
i. 204,064 | 77,859 Peas eay-Ot -. o> sk Baas dee 43, 341 11) 970 | ee 
Oe ee 167,516 | 83,758 Lae |e pees Be gee 43, 923 12) 163 4.4 
ee es EN Oe 187,473 | 52° 560 BR df | ee ae 16, 534 4 475 1.6 
OG hee aa 75,728 | 37,853 Ape oe.’ sk dene Mie 20, 609 5, 854 .9 
rete ey so 114,078 | 57,039 AC ORAL) 5.5 ae ee 4,415 575 of 
Geer Ft. 30. oy. - 33,411 | 16,705 EHD: aie eer ae hoa 43,974 | 12,273 .9 
SLE ee eee 103, 501 51,751 5 MAY pS bea Se oe ae 6, 634 1, 152 <a 
oe eS ei 63,311 31, 655 pS A) pe Se ie Rt 29, 731 8, 086 1.9 
Le ees 33,671 | 16,835 yy | pete RAR Be ae 36,579 | 10, 482 1.8 
aie ee Ne oh ge 68, 273 34° 136 PoE Ta les Mee pn eae ee a 228, 323 61, 360 2.3 
(NEE ae 143,946 | 71,973 3a eek). ooo eee ees 37, 850 10, 441 1.0 
ae 140,008 | 70, 004 Bey tl Oo Pega Be Pe 7, 356 2, 298 4 
ly 321; 333 | 143; 916 ed a 9 a, Pee ae 294,152 | 27,015 2.0 

INDIANA. 

Mes cae bait sxe $262, 522 | $127, 695 G5Ae |B) Ll cn » sky a-tn kb eyes awk $133, 426 | $66,713 3.5 
° ORGS Sia 187,268 | 93, 634 BTM TPE, ost peach 79, 079 39, 539 2.5 
ER 308, 439 | 149, 417 Cf | he sR SP 231,520 | 109, 902 6.1 
ON WURSMES Beale 355, 674 | 170,916 Bhd LBA. 4 sass whe dnats ates 247, 945 120, 959 8.9 
SPI Al 37, 427 18, 626 Lebel IG-B . i...) vedic aan 495,160 | 223, 334 10.3 
Be 0 es Sey oe. 279,398 | 136, 099 Tide ISB . . <2 sk sien aids « 95, 669 46, 043 3.0 
oop a ae 184, 364 89, 500 Bae lt 20) chs o's v <i om Se RS 47, 233 18, 700 1.0 
I ek ae 211,857 | 103, 411 Ba I ao he < 2 ae aiate Maltin 00) 10, 667 4, 844 ol 
CR ie, 294,156 | 143, 548 BeMerih GO sacs <u oles Be 8 28, 031 14, 015 9 
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IOWA. 
Federal ' : Total | Federal 
aid. Miles. Project No. cost. aid. 
MU ap OA RD: Seas: $35, 000 19.8 || 39.............-----| $305, 107 | $148, 200 7.4 
eee tae 22° 532 idl 4... ape. don| dF Baked ) 248; Ole 12.4 
pS eae ges 22) 453 4.1 Boo ooo cece oe fl 149, 992 450, 000 22.5 
fh ae ape es ee 30, 000 Qa Naber oo oo oe ee Ol 43,743 13 . 
bls ce BME 84. 9, 660 Q.8 || GlwA..... scams eei.| doa, Ba6 1 1-60, 000 12.2 
Poe ch ih ak Bee ee 14, 200 Lod || Gly. 3.. conte ce] BEB Mery) )laosben 6.1 
Mic ce ee hs 47, 500 184 |t'GBc...... leetecee..| aaa ee bt nee, aae 11.5 
ORLA Oh ee 18, 000 16.8 || 65-B.........2.....| 281,700 | 30,000 10.6 
6 tae: 28) 233 12:2 | \GBc.....-2cceer eee | Bae, 06 |) 86,000 4.8 
ho hse AR ee 45, 000 {6.0 764+... ... cleat] deaeeedel (opine 13.4 
Oo Lee 24, 000 Bid SInAl. |. lode ige. |) awa) P ckaeee 5.6 
St ee ee 118) 500 Bt ll Gds.......c.teeluee-|: 2G, 6021 | ed 000 2.9 
Do. ae ek 46, 881 Adc || 80>, 0... 2 aes ec) Bee ed lee ae 7,2 
oe. Seb Bee 16, 508 10.0) | GO... scepectendel eee) (oaeteeen 9.0 
Med ee 29 381 24.4 || 104...........-.-...| 360,666 | 131; 000 6.6 
Mo ee 80, 800 14.7 1] 100... 2... ess. .| AOC 480 | 220, 000 i 
Mon Reel es 25, 400 7h || 10... ...cccaee lass |B BOS | ae one 22. 8 
eg ie ea 27, 000 10.4 || 114.......2-c¢-...--|1, 162,724 |- 340, 000 17.1 
aa ar ie 32' 600 B85) tlh: 22 pzpe sae. -) SRSA! © ad 20D 29, 4 
eee ae be | 42) 000 132.28 | 1160). ee eRe Gant er ong 14.0 
Beiecatk Ope Aes 22, 600 12.8 128.051 o lh ape se. .| 8, es. 12) 350000 2.5 
Mes ty Veg YB 
KANSAS 
pe ee a $102, 840 6.9 || 27-F.........--4-<-| $266,363. | $75,210 5.0 
Bs nt eee 110, 430 7.4.11 B7=C. oe a] | SO0RGes | 06, 648 4, 4 
TRI Cay 2 11, 180 V4.1) 204g eo) eee aad | aap aan 4.0 
Paice fia 263, 580 17.6 B0..-eeceeeereeeees 193,958 | 67,335 445 
EPS Sy 2-2 Po ee ae 4’ 620 me 
2 ORE fe hy Se 12; 962 | Ey Do eeu Bie be al an 
ear ae ee) a Beco | | ee lee 
eeeeereeeneee eee , . eee ee emer wee eee eee . 
ERA Se SM 31, 457 3.1 ee 267, 455 81; 250 5.5 
PA a hese Pes ee) A 6,000 
Go. . VR ae a! 264, 885 pe Gl: em Dy RRM Rib OS MEER Gs 20 
RE ool |e 69, 586 OO W600... lee | | epee 5,967 2.0 
RE Te: neds 180, 120 TED TON ose eee) | Ee 3’ 870 "3 
i Sor oe 37, 500 2B || 75s... co neccea,.| SBA © Penneee a 
GRE Bho 19,110 DB SO ca ow se | ane oom 7,500 we 
RAIL fo A nad 34,515 2.3) OLe.eeseesceseeese-] 29,497 | 10,740 Tes 
ERY i on LER : 
KENTUCKY. 
oS A Rye $73, 000 3:95]/1020....2...-05.00.-1 $160,431 | $49,214 
A Le 57,683 BPG oon. eae |. ee sree on 
Cr ee 96, 03 G8 03-A os EE 1) 6 een pa Bay 11 
Bee eee) 5, 900 $07 9| 28-B)... Fa .| | TR) | aa ae 6.5 
OE. 5. ee 72,482 10.2 || 20-A.-.ee eee. "86,851 | 25,740 1.3 
i ike . ; oO). 2 2 OR e sc). | GAO 
ee 36,571 A Ale Se © ne SOREL Bi be sae oe 
Goce", ee ee 107, 754 Ho 4a ee... da ee) aumae 18.3 
 Tagaeaile Cee: 21) 766 1B 4A... ees. .| | Teeeeed | Uabaeee 3.9 
Pi. eee 41, 840 71) .46-B oo... 0a.) 194,088 | 66, 947 13.6 
iets |. een od ae ao 19 BU... CA. | | OR es) ie aaa 1,5 
ee eee ‘ 
LOUISIANA. 
SAREE RT oe $11, 332 7.4 || 39..................| $250,996 | $100.1 | 
Ae ia Mapai Re 43, 699 71 6 + hap Ra ete 35.037 te ae 
Ue Creer ie 5, 488 TU.Qah @2peee..c.-. 512.2...) 187,022 | ABS 13.6 
wet et eee e eer eceee es co EE ages 81,769 | 40, 885 8.4 
opeenasesptan esis pa . ay oe eee 93,387 | 40,071 8.1 
sete t erect eee e eee ayy ri ih: oo area 438, 200 206, 228 35.1 
Bde 45, 129 TT Gee, Ses Se cae nae ea nA 
aie 32 d,)| 8 74,787 | 35, 569 5.0 
amid Bue 12 500 48 | BIE) | aaeteso | BB ot x: 
UM RSF 24,355 Ege I cl 51,930 | 25,031 4.6 
We i Ea, _ 23° 305 6.3: |) 76-C......4..2.0,-.| | 160,071 | 75-877 12.5 
ale orn PON ay 30, 542 86] 76-D.......2502..| ILE eIS | 8% 238 13.1 
a aS i Ae eae 21, 264 4.3 TG-B...---2-0--. 78,495 | 29; 880 5.9 
ce cetecereeceeeee ate ae erates 96,450 | 48, 225 7.8 
Aa aN ORM eae : ; Ae Sets 78,826 | 39,413 5.6 
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MAINE. 
F Total Federal : : Total | Federal : 
Project No. ee ald Miles. Project No. ee aid! Miles. 
iS Sea Se ae $330, 992 | $165, 467 POZO AOR. . oo. clecelee een $120,354 | $49, 211 2.5 
as BE 386,728 | 193, 364 Pe eS a a 71,274 | 34, 436 5.2 
te ree ee Ree Ie 120, 085 56, 539 CME AO Shc ons Saas 0 128, 047 64, 024 3.9 
SORA”. SNC ie 89,805 | 42,128 Oe oe a 5 RS ..| 189,643 | 91,400 4.6 
alin = seen ee « « 93,001 42,059 Ee) pe NS 35, 012 17,007 2.:2 
ME soa cud ERAN). 254,183 | 101,655 4.7 : 
MARYLAND. 
ee it OSE: $35,019 | $17,510 OIG FeAl, Be Te $84,315 | $42,157 2.6 
TEER GE hei 51,198 | 25,599 1/6 |) eB US ADEA. . 76,682 | 38,341 2.5 
ae eae 24,499 | 12,249 CC a 16, 949 8, 474 oe 
Ou A RS, oe ae 83, 881 41,941 BIS) BarwAR. Loc! Cees Se 248, 256 77, 200 3.9 
| ee eae 77,653 | 38,827 a ee Rae ae 35,714 | 17,857 3.0 
Ae del ead rio .| 91,533 | 40,600 Ot ee anc, ens 46,565 | 23, 283 3.9 
ee oe gece oss 199, 056 94,725 DADA ZO ATE Voce coens ene 45,628 22,814 2.0 
Bee et fa. 50,438 | 24,000 ES (eRe. 79,430 | 39,715 2.4 
> Ls Ree eee 180,527 | 89,401 Tee co eee rt 98,215 | 49,107 3.0 
| Te ea ae 185,623 | 89,879 Mee | So ee Cg 77,946 | 18,288 9 
os VS Plea 36,718 | 18,359 Tene se te Sees 36,202 | 15,064 8 
» RSD Ce 32,759 | 16,379 Bh) CEO As boar 60,733 | 30,367 1.9 
Vrs] Lik dt Sole ieee ola 9, 219 2,920 SPIRAL TAM otc ce Bomsedkeae & 14, 242 Ugival jis 
2 REI eso etal 90,447 | 45,224 pay ti ei a og 76,986 | 38,441 5.9 
ot = ph imei ae ret Paes 95, 235 47,618 Sa BOgAc cs > aoe ae. 36, 709 17,637 1.1 
SRA he cla k Pua cae 59, 629 29, 815 pe est 3 dll ane 35, 259 17,629 1.0 
“oa TEA Brake ene 115,111 | 47,600 eR aay reeset alae 201,343 | 86,200 4.3 
Ute atate sie e ote oyd.e. = = 59, 703 29, 852 THOME Sa-A Us. . cdc se ot 117,195 58, 050 5.6 
ed co tiates Sena le 53,274 | 26,637 TRG he ey Bo A 85,299 | 42,650 2.9 
5 Saale aes Ame A 57,798 | 28,899 09 oN, eles ap eel 34,083 | 14,019 6 
EE eget Oia a 253,921 | 126,961 LAG ed. Weal By tone Ol 55,433 { 27,717 2.0 
Ae Glas pelle aie 55,099 | 27,550 Fh ea kag Ba 132,456 | 66,228 3.6 
1 Re ti sea 94,750 | 47,375 hg Ys iy Beale th hee 69,440 | 34,720 2.4 
eae 67,912 | 33,956 rat He i pa age ee? Cpa 67,467 | 33,733 2.4 
NU ay ee 137,681 | 68, 841 Sener Uc th eect. 6. 78,886 | 25,600 we 
oe peo Delile 57,613 | 28, 806 Ror ate oo ee 77,031 | 38,515 ya 
ric lelopilein ae SOO aaa 53,218 | 26,609 ro OP tern ate A 2D a 19, 255 9,627 5 
1 ee ot aia 77,821 | 38,910 yap ta A HEINE Da reg 34,363 | 17,182 1.0 
as aces eee ’ 65, 807 32, 904 Leble NP ADRS capa wel ord oayeeer oui si 21,631 10,703 2.0 
Reo rag ans « 51,087 | 25,544 pal Be am Bi 21,137 | 10,459 or 
1 SEE Peer 57, 729 28, 865 ped | HEY ad Ee ae 82, 467 41,234 4,4 
ie A Sate ie eae 75,668°| 37,834 3.0 
MASSACHUSETTS. 
Bree tee pti, Wee 7. $54,132 | $21, 820 Bue iW Aaa ss bas see meegisa $128,674 | $46,558 2.6 
1 a ee 41, 003 19, 480 PRT Rs Rv ear eG eae 48, 992 22, 140 1.1 
<_E ae Geo ean 41,237 | 11,620 pe, i a ae 129,579 | 43,640 2.2 
| eae 45,809 | 15,460 Pest 1 abe sv uvoe scales & 51,695 | 25, 847 1.6 
BR sakes vlc BK a Fig'= « 204,767 | 64, 800 Mey |b Stage odcta Come say » 65,140 | 27,180 1.4 
"Yee a eat 24,415 | 10,678 Tom, [PRGA ve etemea as. 202,729 | 91,348 10.7 
eS Sha Ow sls Soha d's « 230, 703 86, 817 Godt | Gd See ba geste ees eke 3 47, 454 20, 579 2 
MUR Ge 445 aso 185, 134 90, 075 MSsOH Vs eS es cars wie ste paises Bieta 152, 461 56, 540 2.8 
i RR er 73, 314 36, 657 BD th AD deine ais sows pias Sasa 56, 056 20, 220 1.0 
PURO Rae aan 7, 795 3, 898 sO NS) oh ves sditee mens 44,282 | 22,141 1s 
a wet tals Fuh re = 160, 642 77,601 hae |B AD te bus an cts Bae ote 3 103, 273 45, 820 oak 
Bh yk chou. Obis E> » 45, 369 21, 852 oO 4 hs via cae Bae bas = 74, 239 12,760 .6 
Pies u we fia Ika 282,922 | 130,504 Gi Oy (ti 4ekoe . J sats sate eans 106, 473 35, 900 ie 
RAM Gress a Sieln oes 45, 375 22, 688 Sear Ph AGRA ou cde ca Saat otte 2 79, 827 33, 440 ty 
Seem 119, 004 59, 502 Bade ih GIS «0: kits care gates 81, 824 39, 180 2.0 
| > Sa era 110,818 | 35, 880 Bots 1 Daas 44d cslageahitins « 2 58,174 | 17,800 .9 
A ees /a)<ichaleta gto 35> 89, 312 42, 320 Daly Wt OSB c-a sleds mere abso 111,385 33, 640 i key 
| SESS ee 73, 121 35, 212 Fe Or He BAA. oo ols ale pants de os 74, 748 16, 580 + 
NE is kaa dSin's digs « 62, 698 31,349 Daly |t Bi uss ss sno sega Ae = « 35, 965 10, 980 a 
Ee aired sre PRE Bd s « 41, 991 19, 528 Dace (eal fie «+ ade peta aes 118, 263 59, 131 3.0 
Sane Pe 339, 387 | 102,680 Dads (baicie <2 a's a cae ke aes a 65, 483 26, 900 iva 
Se Becks ss 40,415 | 20, 207 Tee Gc: cas cata meattes 4 76,449 | 38, 225 1.9 
th hese ds Heel 04 -- 46,097 | 19,780 We Ih Gates ons le lean tae $1,371 |) 32,760 1.6 
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MICHIGAN. 
Project Total | Federal Miles Bistect N Total | Federal Miles 
Saget cost. aid. mas BOON NS cost. aid. : 
Biche 'w'dl ae vas A es $93,939 | $38, 795 620 16=B sock eee eee $19, 080 $7, 460 0. 4 
$A). VEER 79, 825 28, 771 Ba ar itt Un te kh Sd: Ea ee 83, 049 35, 364 | 8.0 
4B oS ee. 66, 973 18, 475 QD UG ss us aa UR alae: 40, 705 20, 352 3.1 
Me Seas B85) ae a 142, 458 71, 229 Ide TOIe eo. ) Pea 52, 364 24, 506 4.0 
Cer. sos Fe: 2 23,548 | 11,596 1. ease ae 170,630 | 85,315 5.6 
(RE RI ORNS OR: 92,892 | 39,077 6. 0) ites os Oe 144,197 | 69,250 6.0 
pee tls Cn esiee ay 170,498 | 79, 200 (AGS | es He ae eh Re 39,919 | 19,959 2.5 
af Raper Mgt aly ORR RA 76,034 | 28, 840 Odile tar soe aoe eee 145,742 | 72,871 5.7 
Ne RAE Talia eh 9, 338 2, 480 Uy VLCC ee eae cE 117,432 | 58,716 5.3 
BO AS TEN 84,086 | 42,043 CAV ieOeeA J ot 174,846 | 87,423 nal 
bE Rie eee eM 46,586 | 23, 293 SHUM aL eto oe ae 189,382 | 94,691 6.7 
Peed oe eocene 57,024 | 27,482 AS VER IOS AGA RE 253,267 | 125,929 7.0 
UB eee. 201,362 | 93,178 TOCA. Lm) fost 64,737 | 32,369 2.9 
Pe ok LR Ue L 83,407 | 41, 704 MS SO Co. 2s Oba: 60,339 | 30,170 Li 
1 Ama 44,566 | 22,278 Bh A. 2) ABE. 79,897 | 39,948 3.4 
WBN oo. 4s BBS ON 54,247 | 27,124 Bi) 4828 oi 2 Oa, ES 565,848 | 280,306 14.0 
MINNESOTA. 

Eee ee Somes meee ce $265, 226 | $131, 104 OONOSIEG (mere were ees oo eiee eos $27,457 | $11, 391 et 
Bie... Taman 276,346 | 107,301 rah |i aI 3:2 29,512 | 13,000 4.6 
Bose ks Ss eee 207,022 | 84,000 BO: alli GOs. Lh cae Neen 23, 788 9, 000 4,3 
FS Ae a A 77,351 | 30,000 7 18 A gry | r e  a 21,443 | 10,296 ye 
a RR 63,208 | 23,100 Fy Pires tos aa a 122,622 | 28, 299 3.6 
Oey oa cess theta ne oe 34,991 15, 000 a ly > pee kg ey 63, 480 23, 000 a. 5 
ae oe 53,333 | 25,228 FAIS | Sie j oe eo Se 52,526 | 26, 091 14.0 
1 pn IER, ulin ah 9 26, 933 10, 000 Jay bh ell ec Aone a mf, 180, 469 90, 000 26.3 
iS jeed ARB Ree a yk pie 94,107 43 , 742 BE UGHT Opts Cs oa beet ce 108, 689 49, 624 Od, 
Ter Sie ake Aare mark 122,552 55, 069 GO GI Spares Ns oe Meee ¢ 44,774 15, 958 5.4 
PORE ccs ic amteenes *98, 943 49,471 TOI S7ee. Gey: 36, 322 17,000 6.0 
Lis Ag a i God 142,914 71,457 Tingle HOMES Lis o's cue eat rey 35, 916 15, 000 5.0 
i Sola ere Pt Dt -») ¢ he 47, 622 19, 259 rT a Stereo ates Reet. 48, 724 24, 362 7.0 
Ee. ei eeee. 83,919 | 33,000 Chen a (age 7 ey 186, 897 | 87, 883 14.5 
ei AE ee are 172,070 | 80, 000 Oa Gee os a ee Pees 84,696 | 35, 000 15.7 
TOR, hele 4,475 1, 769 2a hl |i RR 86, 757 | 19, 000 16.9 
yt ae eee BAAS Se 166,318 73, 003 21s Bee LDN: > 22 6's gee aes 83, 521 22, 042 8.0 
7 SS eae ta CG 131, 033 51, 800 SAC Ta Se pone 97, 875 47, 232 14.6 
Pk RE ate Ads 254,164 | 108,558 LT Me 0G de ous ea eek 7, 553 aoe 3.0 
; «Val REMA One 276,323 | 96,486 GEOG 8S. ae 71,352 | 19,000 23.3 
NTA re orca ne Baversie's 46, 636 21,989 Wee LI. on... oak een & 30, 068 10, 363 8.1 
pa Sg RRR ED 6 eanpl Aly 123, 963 61,981 BO UP th Doi so ee 8, 001 3, 553 2.0 
2G ast since Pee eoeamet 33, 613 15,378 ce ALES RRs ee She 59, 331 25, 000 1.4 
PH fps LED SERA Ae tes Dy cue os Ua 123, 437 47,782 ERE 2 5 Ta eg eo 115, 334 31, 860 Sos! 
DRE cesses came eens 69, 641 34, 821 Bn Mae L RCS ack y's 1 ten ee ee 55, 875 21, 600 1.1 
"aay CRON ne oO eB 118, 550 45, 000 DD De UWA Trspixe  Giewcw mses = 16, 818 8, 000 oA 
BOR cen + pees 72, 585 30, 000 5.3 |{ 118...... iaoeree. 135, 638 50, 000 7.0 
SAR ois ein a wali 149,103 | 25,000 STi ol ache pte eles 98,047 | 25, 000 9.9 
OSes ha a bo eee alain 58,337 25, 000 re SO IRA bee ay Re A 108, 238 25, 000 12. 4 
Sai ee 34,702 | 15,000 OO Rese o, 5 ere eee 29,001 | 11,556 2.8 
GO as cules cite peters = 205, 346 44,707 PN eee cs pivots Meets 71, 943 35, 972 6.6 
She ce ena 212, 023 67, 145 PAA SeOe fds > ave mes 76, 003 30, 200 1.5 
Shit vote eee 194, 918 40, 000 Geter Wace os ao ees 31, 566 5, 000 -1, «i t4snense 
kt tae AE TV hal g 210,088 | 100,000 ROLLER a venice Rede ce 140, 562 20, 000 14.9 
PLS ee Rabat a Sal <a 122, 413 56, 289 TZ ih BZA. 2. skeet nee 34, 577 15, 000 5.4 
A) Wee ae Seater: 87,093 24, 287 Ov Lome kd oe ease mageltae 40, 071 13, 966 4.4 
OE yee, 96,424 | 32,074 Picle- 149 rs a i AS 18, 398 9, 000 3.0 
CS Pa RR SG cs ne 35, 574 12,000 SS UPEL OCS o's « - slo teen gees 36, 134 17, 148 6.3 
+e ER me ee db A 130, 826 65, 413 <P cess: i 111, 323 33, 462 71 
es ct ch eens 109, 228 36, 538 AGF Lie das cs -: rere ns 50, 066 10, 000 5.8 
0 CE Ree age oe 102, 632 40, 000 Tate sys 3's se eecteas 91, 575 39, 000 9.7 
i ei mr er dng be 20,975 7, 500 UE WW SD ATA « as a Sin sing Meiee's 66, 149 25, 000 10.0 
Gh at ee Fe ae anaes & 96,916 39, 841 1? as ER a ce A 69, 924 25, 000 6.0 
Bee ying cae ot peeneede 57, 932 21,935 SMSC US RR ap eM pa 267,175 | 127, 261 17.6 
Fi ee o's gh mm Gusee 105, 016 46 , 000 1 lll ao a Ee 46, 840 8, 462 3.0 
Bn. asce clab Meee vere 101, 791 30, 000 fi Tal HK ie SR GE bop ea 75, 229 24, 656 7.4 
Gas is cae n lol Bowl aia nk 13, 496 4, 000 670 1 SR py Cal 64, 691 27, 636 6.0 
aaa eer 64, 022 16, 000 LOS Seal peg so'« win a's in ertete i « 220, 347 60, 707 3.8 
BBs pace cs ant ate eae 174,788 | 66,000 EEO LSE 1 a a lt de 42,678 15, 293 3.8 
i+ Re erage 12M peo 26, 390 10, 964 BEN SLB e sok ose cle aeaig ees 20, 013 8, 843 1.4 
Ors. <0 ssi bipeaen aa s 226,770 | 118, 385 Gee be lew sc swwaligane'eay 10, 223 4,799 1.4 
Gee ais eee a ae 58, 241 26, 538 AYA EOS ms as welrerere cama 32, 424 10, 000 10. 4 
1 aaa AOL STR SN 337, 855 | 168, 927 DLE SPO cs e'am.n alo. aaie dis ta aon 19, 204 9, 602 8.0 
Ce ey aii ales 423,096 | 150,000 LE TO yeast cw big ue arwrats 54, 694 18, 200 9 
OO nev oc meee tees 68, 832 32, 897 AVES deh AR As Ad ope tn apes 12, 276 5, 000 5.8 
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MISSISSIPPI. 
A 4 . : * 
Project No. pay Pa al Miles. Project No. pet ibe ig Miles. 
Loe SIRE Sei Bea $59,901 | $26,741 Sy SNE Sn Beet Sl $47,008 | $23,504 10.7 
8 ee 50,041; 25,021 p RU | hy Se cg es ig 20,193 | 10,096 3.9 
<a Se Be ee 45,246'| 22,623 BATE es cia 'ain nine tae Wastes 254,285 | 89,000 ly 
5 ae ae ye 98,131 | 49, 066 Ga bs ee reo 292,023 | 145,000 33.7 
i) eerie eee ania 49,815 | 24,908 Teiha HIGD ke onan 3a aan’ 176,255" |" 88, 128 13. 1 
Al hae a. 38,202 | 17,692 Geka PGi rats A aaa 3 35,844 | 17,922 6.8 
‘gs SE 8G Yas 34, 572 8, 000 Mess WO cs 2.2 2A, epee = 135,140 | 67,570 8,1 
ere. 30,535 | 15, 268 1 acl! Es (Ree cane ean 100,818 | 50,272 2.6 
_ SES ee 60,483 | 30, 242 Dy BERT thet hip hh eters 48,690 | 24,345 3. 6- 
. £2 eee 62,474 | 29,026 Ga BRR a cubes os 90,890 | 40, 152 4.5 
OSE ERE RE re eae 32,957 | 15,000 | 8 ofl ho eee Mae 57,741 | 28,870 3.6 
| Een ae 21,892 | 10,390 BB Ee jacnte ovate 108,781 | 54,390 12.0 
__ epee ee 135,979 | 67, 989 162) OS I 26. 5. AES 8. 127,444 | 57,171 13.0 
2 eee 58,303 | 26,580 TOR WOO RY os <ests PABBA « 257,047 | 126,142 6.4 
MAY oa. PERLE. 114,349 | 54,679 Wy Be OB ar. oc... Ob .. 84,365 | 41,705 9.6 
ee OS Se eu. 73,263 | 36,631 SOR. 2 2 hex PORES. 31,192 | 15,574 ahi 
2 ky ARR S Se 55,082 | 27,541 TOTO Ngee BRA Sa 69,375 | 34,688 5.1 
Me i AE. 49,719 | 21,916 BR WOO 32 oo 8, 148 4, 074 9 
as ae 34,095 | 12,500 PT Gh Ree Se 26,485 0) 13.217 4.0 
MISSOURI. 
. eS $139, 881 | $37,053 LS a ik ee | $106,358 | $53,179 a2 
Leki ea 117,937 | 29,803 pg cst yd rs anaes Beery oho 16, 256 8, 128 1.8 
Sea Seat. 30,790 | 10,379 Coe INI; ooo ts ees 87,479 | 36,000 1.8 
01 ES SR Scie A claaa 489,077 | 244,539 tb eb A ie 526,943 | 217,801 10. 7 
Dire eee ie, 55,308 | 27,493 pet gn to pe Ma Mea 5 Sa 10, 056 4,100 ie 
eee shoe. 192,653 | 96,327 ct) (i len aes Be ak oe 92,331 | 46,166 2.8 
Pe seo, eros. 35,113 | 17,557 7d I oo ek A Ta 21,472 | 10,736 7.4 
Es ed be eS 149,279 | 74,640 ORM eo, Un eh 47,687 | 23,738 5.8 
1 EE SE 82,320 | 41,160 lay ht [LOR Rae eed ce Sa aay 7, 520 4 
toh: SEES Sea 148,646 | 47,800 A: RES Bika Se 14,742 ea 1.0 
SS Poses Soeles « ~| 62,260] 31,130 Ol Re Bd aia 87,158 | 43, 579 8. 2 
OE Re hed 65,013 | 32,506 TR I GOGE aoe dene Se ae: 30,382 | 15,191 5.1 
1 EES ae 122,007 | 61,004 PRL We ins enh tet eess 26,004 | 13,002 5.1 
ED Agse a kisiles =. 22,699 | 11,350 Pet ete Anas bdanae Says: 69,352 | 34,676 3.9 
oT 14, 405 7, 203 SACRA es hkda bae bts oc 55,707 | 27, 854 4.9 
ONS TS & cls TO 48,421 | 24,089 US <I ED Bie Sg pa 11/375 5, 546 5 
«SOE Pip Le 44,057 | 22,028 9.7 
MONTANA. 
| 
ib ee ey ae en ae $23,918 | $10,989 Ch ig: ee a ee $10,450 | $5, 225 0.0 
eee SAL... 30,905 | 14,582 A a|' i: Oe eae a 8, 090 4,045 .0 
BRR Conc. OOF. S)... 13, 561 6, 266 Da |S: - aaa eT le ean 16,171 8, 086 1.9 
* Se ae 39,034 | 19,516 7.0: |) SAD... 100. 01.. 40,144 | 19,840 6.8 
hed. HAO. LI. . 55,804 | 27, 902 Gis) SGI ys. el ORCS. 111,118 | 55,559 16.0 
eee et ty Ah. 121,520 | 60, 760 18.72) 88, As. 0. 2, 208e. « 37,852 | 19,132 Sit 
nae ey GO... : 49,895 | 24,947 SUNN Ree A. os Sleek: . s 15, 481 7, 800 2.0 
Bec N >) evs: SOU... « 65,429 | 32,715 FF ae a See 59,070 | 27,380 1.4 
Be ae GS, 45,921 | 22,960 CE SS ye a 172,283 | 76,597 Te 
1» SO. a aan 22,267 | 10,763 SABO Si bis sayckaba:. 23,539 | 10, 737 3.4 
a ae 25,478 | 10,977 Ae Os itis baaS. 2 112,938 | 56, 469 14.1 
oS is SOE an 35,205 | 17,603 Ai ORSAY. URL. 8.2 . 109,465 | 54, 733 8.1 
ee 27,928 | 13,838 AIS) Yh GorIB oe ROOD. 96,952 | 48,476 10.2 
OES se 28,205 | 13,806 CO OO Rs. id BOL Os 22, 207 |). 10,282 3.8 
= a es ee 84,008 | 40,921 JO 1 1000 5 a 32,762 | 15,791 3.2 
Pm Sates ys. Baden. 68,726 | 34,328 FN eA 5 ee ORs os 71,725 | .°85,,763 10.8 
eats SSR 56,664 | 26, 260 BS! MOS A 26.50) SMS, os 69,862 | 34, 480 12 
Pee ed. Bibaks . 53,509 | 26, 754 M1 MOS-B so. oO: 126,420 | 63, 210 10. 4 
(oe EC hae 202,969 | 101, 485 PA 5 5 $3,355 | . 11,678 3.7 
a 25,017 | 12,508 Mat PS 103-C .s eee lates. 119,753 | 59,625 18. 8 
BN 2254) BHA e. . 51,345 | 25,673 BO. i iOS-C . ys. s0Oxe, .. 14, 839 7, 400 2.9 
ay ae 157,878 | 75,830 SS HOE coh. 5 ga BERS, 90,945 | 45,472 11.6 
Pectin dl BES... 75,148 | 37,574 D6 Be TOBA L sede le bd. os 77,588 | 38,794 11.3 
_ SORE ae 69,259 | 16,800 OSt Ht POS B 2 od SEO. a 51,712 | . 25,856 6.5 
SS SN 91,574 | 39,900 BO TOO. odss dete Mads ss 111,642 | 55,821 5. 
| Se 185,068 | 92,534 Pee OTS... ehh CEE, 70,360 | 35,180 10.9 
ios, Wb. s . 8, 401 4,201 POOH MRS. Ld. Beet. 16, 368 8, 102 .0 
A gic) act Aoi... 49,092 | 25,641 Pic he 7 age ge ae 47,559 | 23,779 2.9 
ES Ee 48,476 | 24,238 GOUT IA A. al AN 17, 799 8, 900 4,7 
Bei wis cise PB ad 5. 242,796 | 119,418 PRIS DO... ae B ees 27,584 | 13,792 1.2 
ae 274,901 | 137,370 Seeor feds... 5) calebide 29,931 | 14, 966 3.2 
SOR a 304,240 | 151,295 POOL) 1965... 4d BRR 109,198 | 54,599 13.2 
eet... 1. ieeod. 28,208 | 13,451 UE, TARE os eee etn 107,833 | 53,917 BY 
Ber A. 35s 2 JOD... 349,090 | 174,545 EAGT ea 2! a a 17,779 8, 889 .0 
Ge a 123,648 | 57,842 ra IBOl oo Se. 21, 042 9, 563 1.3 
YD Soe 18, 792 9, 279 GOI 158.2. 7c. Boake. 52,591 | 26, 295 8.9 
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NEBRASKA. 
‘ ; ral p 
Project No. Ta 2 “eee Miles. Project No. Talat BeoE Miles 
Pee ecu ee $197,541 | $54,400 Bed SS on dete eed as $37,560 | $14, 539 12, 
1 Otay 6. ee oe 39,222 | 19,525 PENT Od ap ict Cheek art 45,692 | 21, 187 11, 
RTP oe eee 18, 297 7, 900 SOC ERR ON iro Sook eee 327031 | 28, 332 & 
PT) SNe) 39,131 | 17,200 iba ire Byte gi ghey hogs 76,181 | 37,209 20. 
4: Ric gretta ane Blind 15, 672 7, 836 ES 12:3 Eee ane Ae oe 190,728 | 95, 364 5. 
Be aa tae. 94,250 | 44,790 7 Lesbo ERE edly sae 39,004 | 19, 502 3. 
pepe ena Ue Sebi. 127,032 | 61,769 BO IEG. fo. dual tame 55,690 | 23, 000 1, 
to ge Open ah 97,452 | 35,991 > Sa a | fh ape eG ite ade 36,816 | 10,977 
NEVADA 
TOE. sl Aopen $122,316 | $61,158 IGPU TT... Te $47,588 | $23, 155 5.9 
ae ee Oe tL a 163,912 | 78, 810 Vt er at ep We ene ee 42/592 | 19, 400 1.0 
a 422,610 | 186,400 OSH Ee BE crate Se 48,756 | 20,048 14.8 
ee a a ee 65,510 | 23,535 DOT HOB ee 215,288 | 107,644 11.1 
at ee Se ae 225,491 | . 97,454 CA i i e/a 80,022 | 39,954 .3 
ane ae 56,107 | 22,169 SO 8 ha 92,793 | 36,000 1.8 
1: SS AY a 25,747 | 12,349 RSET DOA. ST. 216,377 | 93, 800 4.7 
DA ies Lhe AAP ee 49,390 | 22,032 CP) sy a aa a Lee ami 10, 046 5, 023 ay 
1 aan Re a 30,105 | 14, 227 eo oneks ee come c ec: 29,004 | 14,502 By | 
NEW HAMPSHIRE. 
1 aS Ne | $16,736 | $8,171 Whoa hes Se anypaa ade ite | cle 10, 291 5,110 
Pe peal Haat a, al 19, 728 8, 956 De DoleGu te oe. shay abe 16, 575 8, 288 1. 
aren i slo Gage 15, 832 7, 863 it ALIS a cond > a 10, 957 5, 416 i, 
SF a ae ty Toe 15, 854 7,476 ae OLN OL desea a et i ol 7, 463 3, 664 
oe uaa Uae shee ay 11, 575 5, 787 i Al As eS ech ame ig <P o 14 995 7,497 
1 1 ERR are ry SINE 19, 537 9, 769 Bayi N GR nce. Sines ees se 9, 074 4, 499 ; 
apa aerate, Ot tae 22,964 | 10,655 alt te ead 12) 654 6,172 f 
BS RRR ae 14, 443 7, 221 rs ely ee Ri Bae Lk 16, 549 8, 271 fe 
apap Ne Bl a 13, 821 6,179 iPod 176 adi dala Wi ee 15, 211 7, 587 b 
1 fe ae ea a a Pole i 16, 249 7,903 ht) er peel alien Ae 2 Ay 14, 216 7, 080 y 
Oe eR ies Wore pie ook 21, 137 9, 500 PN Sd Lhe! te Cae eed py: ilagoni i7, 509 8, 552 1, 
pge <DOEADRIS A Bh. iar 18, 686 8, 832 Lb) Tie ped oa Roh ord bod & 7, 579 3, 782 ; 
Tee te tee ea, 36,066 | 17, 169 DLS cces x ee eames. 2 12’ 978 5, 948 1. 
Ey Ce es 20,352 | 10,176 THEO ch soo ts ate» 7, 669 3, 834 1. 
eer es See 9, 674 4) 535 Ae | eae eta: A edi 6, 313 3,157 ; 
ee, soe ay 10, 106 4) 564 ES pens Resch etaagt 12, 095 5, 982 : 
Dede nee roan eny 24,089 | 10,244 1 Bey Ws RRR A st oe aba 9, 540 4,718 : 
Lhe Seana aie aa ae eae 16, 202 8,101 Dot WED bia oo. ook e la. « 20,988 | 10,494 1 
De ae rahe NUM ORN fk 10, 354 5, 036 LA Ae ie egal oo 17, 557 8, 691 
BS eee 31,018 | 14,979 Baltes. or. tues fo 4) 248 2, 003 : 
Me. 2 RS 12, 831 6,314 | bts eee Ce 7, 572 3, 786 } 
7 | Gy Pe 8, 584 3, 932 BS | te Ga Me 2 a 10, 503 5, 087 ; 
yeas S| OF eae 11, 076 4, 946 OT ESR a AS Lae Oe 26,102 | 12,569 1. 
BT Min Le eS 30,157 | 15,001 RADA BOE tn: LORE. 18, 920 8, 937 : 
Bk Pe 16, 835 7, 931 PU OOM SOUT E 26,174 | 13,050 1. 
BOR a RE 6 5,788 | 2,894 ie | OLAS 5, DOSE. 12, 002 6, 001 é 
EE eae 5, 987 2, 557 et ae os ee Roe 12, 292 6, 005 
TE RS 5, 406 2,703 A See eee es oe 12,355 6, 028 
SB On AD, 10, 547 5, 033 Latin. 2. 4 BAO 15, 673 7, 440 
SBA eo Hee 19, 108 9, 467 SA OO. OS LBS RS 7, 602 3,745 
Bet a PRES 5, 329 2, 465 Bale a A 20, 890 9) 859 
BB eit. te. 12, 292 6, 146 EG Bie BOOS ES 16, 965 8, 482 
86 Mb oe tS. 12,017 6, 008 Hea 3 ee 16, 478 8, 047 
MW Ba OD. 184,560 | 83,174 OMS). oo. eae 10, 093 5, 002 
SB Rite AT. 13, 538 6, 723 PM BOS SL. | OLR 10, 107 4, 997 
20 Abe os 10, 112 5, 039 PSU abe ie. ate UREA: 14) 046 7, 023 R 
Oise. ORS. | | S08, O17 5, 002 Ae Soe...’ ee, 9, 120 4,182 . 
42 Dbceo LO. | 0b, PLS 6, 350 BN eel o's icin < ale Eons 15, 326 7, 415 ; 
Vena cy ts 11, 224 5, 162 POO IS 22s. BAN IOL: 64,504 | 31,000 1. 
ta SO a a 12, 841 6, 176 an AOD = ss <n. - jo behkmisde's 15, 642 7, 507 é 
IS Sra Te OE 10, 156 5, O15 aL 0 RR Sa i | ye 25,436 | 12,497 i 
Sh kbc 2s SR 13, 576 6,424 | Be OL, 2 ea 6, 189 2, 976 : 
ae OD ah 19, 275 9, 224 A tape 3 ea 14) 477 7, 238 1. 
BE IB o' a's b's ale OR 20, 845 9, 082 ME Hint O~'n nine ole Riess 18) 477 9, 187 : 
BON Se th Oa? 9, 463 4 672 1 Ae» ieee ae 26,351 | 12/544 2 
BOG ..)s on ORbab oad 19, 683 9, 842 OP MSE ee, NMOL 9, 393 4, 696 , 
Bh 254 Sachs sah BOS. Bean 12, 367 6, 183 i be as rT a ae 14, 892 7, 418 ‘ 
ee Yo ee 19, 062 9, 033 ity Uy) (7 Dapeng eco 15, 708 7, 854 : 
Th Sc hcleru lars WORE MRICS 23, 169 10, 568 PORT Op ay «i 16, 724 8, 362 r. 
BB ness Oa 10, 205 4,953 PoC eet A. Lah ogy. 10, 228 4,963 F 
OG Boek Soe BOG. Me 10, 622 5, 294 “(4 gla Lele Sa a A RR 17, 857 8, 929 : 
BU se bicis wie he OR SL 12, 964 6, 426 2 OR) Ey 2! Sale ees bo Fi 26, 540 13, 268 nae 
OB is do's enh SHER 29, 864 14 920 TEATS SeUe. ve sth POR ee 8) 078 4, 030 . 
Gn 9 REE 19, 459 9, 498 ETO LA e¥-/ CS re Ea 10, 361 4,991 : 
BDoeen no vets dialects a 20,576 | 10,167 BH ABR as. c T 6, 388 3, 194 : 
OF Bivc dk ois sinks OU... 9, 033 4, 079 MrT GIO oS susan HOS SK. 24) 477 12 239 ile 
Cae U na ncneat seine 7, 588 3, 704 8 . 
Ms >: shrank brik Mewhnrncunaleh Deb sian Pistia) Sane Cala is as ENN BNE To ea Pee 
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Project No. pec ae al | Miles. Project No. iad Fedor Miles. 
ee ee ae $112,845 | $23, 240 Ohh |) 0 CaP bei $167,790 | $75,841 4,4 
1 ae eee 151,172 31,151 SAT ay... ss cckt ee 419,182 | 197,400 9.9 
ea, ee te 23, 414 4,822 See lee sk ae ee 441,125 | 144, 960 is 
0 SS eee 135, 141 50, 800 BO H ister es ae 102, 416 44, 349 3.7 
BORED one aad Roth s+: 187,321 69, 000 PU eee eS aaa 87, 964 38, 400 2.3 
Rats bask inh ese s > 158, 036 59, 715 P20 iis... bee eek 65, 049 30, 929 1.3 
UA CS oo ae 128, 349 57,918 BeOtaES YS See at 95, 923 32, 960 1.6 
SRA ee 199, 108 89, 805 SO WIA os 88, 428 28, 300 1.4 
ECARD 68, 591 30, 925 SOOTHES EA USE ae 165,788 51, 420 2.6 
oS OE Fh 115, 189 52, 002 SO ERS REE ES 160, 192 47, 520 2.4 

NEW MEXICO. 
ot ESS a eee $140,938 | $70, 184 2 Mie: Caf $40,819 | $19,759 5. 4 
La ae ae 129, 748 64, 874 Gas sa 80s od oa) eeua en es oie 55, 463 OT, (02 117 
Been ase ws Uielee te oe 99, 108 49, 518 A UR, lage ae eg 50,076 | 24,922 5.1 
BR Wat leaner 5 0 108, 134 53, 588 DLP Bie, Fe eset big iaeioicns ia 307,322 | 153,661 9.6 
Be Ds avout 5 54, 480 27,149 Rt ahs Mienines Weieeia se 45,032 22, 516 5.9 
Pe etais tyecsswerees 47,621 23, 738 AA i pA Stare hewnriuie tneetivonemis 23, 684 11,813 16.0 
DN Lg ore RO 162, 108 81, 054 CRY TES ea Reet aan 10, 502 5, 163 5.6 
RSS Ee vl he eae 42,010 21, 004 fps | RE: | (em ono oe 131, 240 65,620 15.2 
DRE ace 289,409 | 144,699 || Ree tag ai 46,914 23, 457 11.6 
NEW YORK 

* . (EPS SS ee $136,436 | $68, 218 £56 FTAA 9 sy See aes cs $91,842 | $45,921 rin 
_ SR ee 67, 709 33, 855 Dee ie... 2 AER. 62, 986 31, 493 18 
RE a ee 215,973 | 107,986 C200 2 Raa § tak ot eae 32, 656 16, 328 1.0 
JR te oe 127,332 | 63,666 Ao Te 157, 409 55, 093 3.5 
ee at AOL Uk 72,808 | 36,404 oa ae iat eke ey oy 109,244 | 38, 235 a0 
RRS Eee 94,775 47, 388 See ye ee es 198, 615 99, 307 6.0 
OS RRR 2 oe Ae 32, 303 16, 027 We, TU Ah Shc ee bs Li a 128, 513 64, 257 3.6 
eA... § AN... 206,046 | 103,023 Sai...) a Ee. 176, 853 61, 898 5.2 
Se ee 45,485 22,743 Pty IGS. i ag dee ee oe 160, 014 56, 005 4.5 
| RES OR 179,435 | 89,718 SRDS.) ANRC 105,243} 52,621 2.8 
“CR Dae 93,578 | 46, 789 Brag 1 aera 2 169,992 | 59, 497 4.8 
Bape Paste... 183, 583 64, 254 Tt | ts) re Aa ae 105, 564 36, 947 3.2 
Ce Ga i... 110, 969 50, 097 SSI) os RES 97,168 | 48,584 2.9 
Be ed AG) tt... 255,268 | 127,634 TR PIT BG es 33,779 16, 890 1.0 
50 Sy ee an 172,121 ri - si Oe ee Be oe 27, 743 13, 872 Pi es 

IY CS a 72, 585 5, 6 | | 

NORTH CAROLINA. 
Beh cae cla ae. - - $59,005 | $10,000 eo ee Soe sees Os $355, 809 | $169,079 7.9 
lie Bis Reh 33, 743 16, 571 sea iV siigeaaeoes Ooi 4 nena 129, 986 64, 993 3.9 
<1 squats by alee 24, 406 10, 000 Deiat AUT oo lee Canat « 60, 621 30,310 5.8 
ote Maes eed api 19, 888 7,500 Se ne eter tee 102, 389 50, 798 wal 
ee 09 Sax os. . : 62, 137 30, 528 Toa pore tc cena 157,195 65, 480 9.0 
1 Bon tiga es ee 67, 788 33, 894 jaa 8 Ls a nel Dean = aaa 239,736 | 119,868 6.8 
| DOM AR ee 58, 313 10, 000 ETHER A ced we adtee’. as 183, 874 91, 937 6.0 
Pe cae. .° 27,065 10, 000 (on Syl ae oS amare BAU etme 195, 409 91, 800 4.6 
Re 8 on a. . s 106, 741 50, 734 i ore 1 Ut yt ie area gs pale relate Sle 47,709 23, 810 5.9 
gah hie 6 aaa 19, 807 5, 000 2 | ae 9 Me Rint seo 165, 846 77, 203 3.8 
ede oe 61, 459 30, 730 me ts ete Mla ie Lee be 86, 690 43,345 9.6 
ey ean 20.3 38, 682 16, 786 BIO WiniAls ose senl inne s 207,609 | 103,805 5.0 
rads tyia.¢ 18, 650 8, 000 fen bileOla ts. ois) eoeeeg ee 166, 584 79, 146 3.8 
Dee. han. ar. 24, 950 5,000 le lt pw eh yn eo fe 74, 696 35, 235 3.9 
i ae ieee ee 28, 886 12, 500 cg 20 pms BN 2 25,537 11, 963 Zeal 
oo ogee ieee ae 303,661 | 145,090 Sei diipios cst caecametee os 52,959 26, 479 1.4 
MEE cin aa. - 43,210 15, 000 ead Wish Coed cc teeters 96, 276 43,740 aa 
sl ISIS Reais ieebaanas 127, 840 63, 920 Bre i phonies coe Sane tenes 69, 127 34, 563 10.3 
ee 98, 629 49,315 2 | E gB Sa a 51, 751 25,775 16 
| ai aes 14, 116 7, 058 Soa Nth EAE. Siemens ae se 117, 626 52, 220 6.4 
a 63, 814 29,475 en its Ea SE. Oe 58, 757 21,978 8.3 
Re ee eae 70, 175 20, 000 Re SSS Rae gee Rep ee 132, 204 63,991 12.0 
ES ee oa! . 5, 000 Ai. vend Moet mata? 118, 937 56, 903 10.7 
ss oad Geet Va 59, 868 26, 400 ITS PL RA al au At 145, 692 66, 571 10.8 
ee De. 110, 883 23, 000 TA Boe EY, ea pO ed ea 126, 840 63, 202 10.0 
Bil huh deo «4 46, 810 22,614 Oey LIB 7 Sees 105, 878 52, 822 9.6 
ly lath di ntl es 84, 273 42,136 pis) ek Raa BON Sa 95,372 44,707 17.1 
Pe Sak ere 18, 434 4,000 je AS lig ER Gneaerape © eb oe 81, 605 40, 802 aot 
Oa eee an 96,645 | 16, 700 yb) aa 8 RE 195,754 | 97,877 2 
Be Ok Ae tuk » 99, 015 44,000 Dhseti bed | cohol ates os 117, 868 58, 057 11.6 
An ait Sea 59,124.| 25,689 4.6 
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| 
Total | F | i 
Project No. ever eee _ Miles. Project No. | sory Hae Miles. 
qe See $29,875 | $7, 528 | 1693 16a, eee | $70,938 | $33, 801 14.3 
BE 2) Me 36,116 | 17,971 IsfOlEe- D.C aa | 75,688 | . 37,844 18.8 
Sh ahi ok Se a 104,180 | 52,090 SHIR IST=B. rela w wk: 44,472 | 21,475 8.0 
De a ae 22, 560 9, 599 DOIG Ud: 22s SA 57.878 | 26,745 10. 1 
SO oe 24,073 | 11,954 Ge eds). 38,422 | 18,924 4.5 
NO Ae Bie, 13, 431 6,715 Bly adie 0 ob adee ieee ce 70,152 | 28, 156 11.1 
oh DIR a ae 10, 293 4, 820 | U6 0600s a ee 24,933 | 12,181 4.0 
ESB feat | 18,950 7, 357 FOG M05, os. 64,903 | 18, 894 .9 
PN 2 ee ae 32.873 | 16,437 1990 MBBEC. fs Oem ARE 91,599 | 45, 061 112 
OE, sk: Ge 11, 808 4,738 160) 6- Fo 52,981 | 26, 490 14.4 
TY eats eke cea 124417 | 62, 209 Be OWRE es (ancl pipe ee a 6, 107 1, 929 ‘1 
vai eae Tea 38,631 | 19,315 ALM Soh eae pel bt Dien he 10, 076 5, 022 te 
SOME GST le 35.988 | 17,772 WO WIORA (secs ece! 10, 747 5, 374 2.5 
ya Maat) aE 31,334 | 15, 446 iB Tah ie ines se 22°161 |} 10, 020 3.5 
ro aR URN 78,003 | 39, 001 TSP Toso y Chee ae 42,715 | 21, 358 1 
7 RRR Lt aN 67,331 | 33,654 14.4 
OHIO 

ech OS cata oe 2 $485, 918 | $136, 300 13: 60]| 5B... 100, 977 
or Re or ea 74,304 | 37,000 GSA GOR aieceey. 189) 165 *35" 900 x 
Ze ON ae ot AD 88,473 | 37, 293 SP BO ate toro 96,296 | 41, 100 4, 
bri Upahareteenss | 280,692 | 77, 150 TF Ghee am ae) 153,365 | 69, 000 4, 
Pink oh oe tee 198,297 | 54, 330 eS |S Cn anne 84/795 | 40,000 2. 
Posen vy hie Uae 45,101 | 15, 400 ah ARR PCE 160,009 | 54, 400 2, 
RS hipaa 168, 367 | 33,333 Pete a. Tahe ee 359,102 | 119,800 6. 
i em Te 59,197 | 16,667 7 rt a Se a 288, 684 | 90,000 6. 
Ta ae 1s 7 oe 145,885 | 50, 000 50 A660... ee Be 54,739] 27,370 2, 
TI pgp i cS ae 489, 137 | 150, 500 1189 (D67-C. Eee Oe . 37,422 | 18,450 ti 
gs, SMA. 206,298 | 50, 000 CON OLE. ... ee 96,422 | 487211 3. 
Pe hd 68,257 | 21,675 ool ego, oe A 119,635 | 52,100 3. 
A op 71,632 | 19, 295 ey ARTE A? 115,726 | 56,030 3. 
HBS des EM NaN 132 829 | 49,300 Ag US | a 153,474 | 45,000 4, 
Ls aio 114,905 | 44, 600 Ae WRC. | Lae Bae 122,147} 45,000 4. 
ey | ae re 138,207 | 27, 120 Tea Rf ek eee 171,162 | 45,000 4, 
1A eee tae? 215,085 | 51,600 SG SL, AREY ee 95,000 | 15,000 2. 
On B rc See 186,244 | 49) 500 SAN IG): sa. Re 212}697 | 106,348 6. 
IO Ube. 177,299 | 46, 400 Bye TR). 2 ne 92)292 | 46,111 4, 
OD) es” 131,268 | 32,000 tr gi | bee Mea 1 COND 159,499 | 79,749 9. 
NOO TY os RHE 128,003 | 33, 500 IGN UBE SSR . 77,443 | 38,721 2. 
OS KS ORE RE: 237,315 | 81, 580 TST 11-5 ues ee 206,963 | 50,700 5. 
OB Hac ance ee 158,363 | 54, 220 BDU. 2... MERA, 79792 | 25,000 2. 
yay ee act 148,501 | 59, 200 oe | Ay Mae SEE EE oe 51 135 | 20,000 2. 
OAL Ne es 48418 | 24, 209 2 I INT Gls Ae IR 134,423 | 37,700 6. 
BB lo an 239,926 | 107, 500 LOR ORL TON, oe 89,060 | 44,530 9. 
Bs: Sees 378,063 | 132, 400 GG Al 945 ord reese! 93,093 | 46,547 4, 
BO) NaS k ie hee 258,397 | 69, 000 i Oba: temeesee 151,496 36, 000 3. 
Bi osc) eee. 194,575 | 62,000 be a RX 77,346 | 38,673 2. 
7 NR 2 a 254,075 | 83, 800 SEP AAG ON Von's Wee wen) 78,735 ; 20,300 2. 
Bs Re ea $112, 254 | $48, 500 7 vast eae a Ml Ao 77,303 | 25,000 2. 
2 Es Soe ela 46,505 | 17, 264 eit Atk (| RR ToT Ne 90,511 | 45,256 3. 
“eR Cl a 65,705 | 22,736 3) | ek ca a ee 91,675 | 40,000 2) 
7 aM RON sete Rs 125,962 | 47, 000 Aa he ee ee EL 257,553 80,000 r 
DEN Soon Aenean 251,519 | 84, 700 Sut Si): a: oO 173,166 | 207000 a 
BB Ea 79,752 | 35,600 5g) ibe yo ee 62,229 20,000 : 
nn ee Gob 192,907 | 50, 000 BOP 130. 2... ccs, | OR sa 2 aa ane : 
oe ION The pa 177,643 | 88, 821 Gea. Sa 70,785 | 26,250 ‘ 
7 ACRE ods 268,723 | 70, 500 Fe 5 RO 98059 | 322.000 , 
R.A gie, Coma ae 132,21o | 66, 107 ets edo th eee 72,052 | 35,000 Z 
BOER | os, agentes * 31,388 | 11, 500 2 487. es) aeons + bee ied - 
MER, ae rat 109,762 | 35, 200 PASS. 2) | 153.837 | 70,000 - 
7 OREM oa 74,624 | 22, 100 Boa nes, | Cae 159,117 | 43,400 Z 
BIA D)  } Ue 113,194 | 11, 200 Br RO heron 138,186 | 57,900 = 
FUER Shik 165,916 | 42, 800 PO! ee 129,371 | 21/000 2 
FT RO lye na 225,627 |- 71,500 eed RRR hes ga | 1023336 | 397320 3 
TE SE VS a 115,815 | 50, 000 7 Jef as RR Oh le Sa | 245,264} 27,000 2 
Arahtc) ee eee 47, 634 6, 500 nT Oh io Sc Ae 72; 301 | 20,000 > 
Bea ch ae en 179,368 | 36, 000 ie hp Ee cl 93,960 | 33, 500 2 
Ch ee Io Cage CM 195,319 | 90, 000 or bec an NSS SI 129,708 | 64, 854 > 
BOL Y 1. 149,576 | 54, 000 Meee A Lome. fe 79.827 39914 S 
i MeN eo, 335, 365 | 86, 400 33h) ep: a occ 66.541 | 33,270 5 
BO). cls Pee 48.987 | 17,000 Paar oe) Poa: 96,072 | 35,880 i 
Bs OR 161,936 | 61, 500 |. ccf kt 27641 | 13° 891 ¥ 
BAS.) ae 52,458 | 16,000 Leg tee on) Pai 39,299 | 257000 i 
BO 0) eae 98,240 | 20, 000 Se TOO I Uae Wetee le ° 302,018 | 150,000 a 
56 pe Eg 96, 580 45,000 BO |h 2O2s RE Sno as | 212 ng . 

LSE UP cosy as, aps Bo BOR f 
GLAS HNC ERECT? 93,855 | 35, 000 Ce | ts nN a 80,054 | 37, 000 : 
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OKLAHOMA, 
* A ° al tf : 
Project No. weal ste Miles. Project No. bo nerng ee al | Miles. 
1 ae Se $8,832 | $4,050 a: ae oa $523, 237 | $256, 659 29. 5 
- DE 9, 926 4,650 BO WH $29 3 2 A 73,416 | 36, 708 6.0 
| ME 12, 550 5, 850 i eee eee aS a 75,835 | 37, 800 4.9 
ee ee 12, 702 5, 850 BOTNQA So. Oy aaa os 371,051 | 162, 186 (hy 
 Seoa Ses rae 71,967 | 35, 984 De ee 75,880 | 34,600 1.7 
Mao RE eo: . 80,363 | 38, 195 DORA. se 2 131,495 | 24,318 ie 
Bee Ft aks b2... 331,726 | 164, 157 LENGTH EA ole ar at 67,373 |, 33, 687 1:7 
| A Saeeeee tre ee eee 170,263 | 85,132 AD a oo. |B TRE 29,809 | 14, 469 2.4 
ls Ee ee ae 15, 592 7,796 WA | Go eB $1 7992 | 90283 1.6 
| eS 160,713 | 80, 356 A Miust. 2... 5 Dea eat. 18, 843 9, 421 .9 
eg ee aa 21, 428 9, 644 BT EDO. ke ane 93,949 | 46,174 ae 
}| 
OREGON. 
NE ye hiya angio $147,723 | $66, 558 LR BY. Ms ee ER ak $464, 036 | $191, 859 14.2 
EP cil Bowie s 5 43,221 | 20,576 helt 8 ee cen 185,534 | 80, 304 13.9 
Bes hie pean es 841,349 | 364, 068 MOSM OM el Sass 162,028 | 80, 194 14.7 
Se 413,584 | 205,729 UAC, 7 ae Cee tee 135,530.| 64, 853 11.1 
A eae 33,472 | 15, 000 (A RY thes RG aia Re 47,407 | 16, 800 5.6 
| EL ee ae 77,205 |. 22,528 cE) del: eR ene 791,001 | 283, 900 9.8 
|, Sea ee 145,146 | 57, 269 ea oe A 126,364 | 47,308 7.8 
ASS Le 109,991 | 48,941 rk ht ee es, Py 466,959 | 195,494 12.5 
| Oe eee 44,196 | 19,468 OU sg AE 119,905 | 53, 963 (a 
Be ARYANS... 106,178 | 53, 089 Je WO os ok A eh 170,546 | 83, 621 17.4 
ES ee 40,414] 20,036 Det Mtg 134,156 | 61,785 8.4 
> Oe 220,657 | 107, 947 BOM alpen Nk 8 ct, 187,438 | 79, 364 6.9 
Dah: soc cwa ss 46,738 | 23, 369 yA | ye Ss ae 131,120 | 64,900 21.9 
0 eee 103,032 | 51,391 9.27 Ih Ao er tetas eons 173,646 | 85, 577 ioe 
DN a. cree cee 111,123 | 55, 561 Bo Ih ake I ORE, 51,887 | 25,520 9, 2 
1S 2 eerie 359, 807 | 169,741 BA ae Ges eres 28,661 | 14,331 9 
Rebs 3 7 Gpr ote « 8, 054 4,027 1B Te on ergs. 424,971 | 209,343 14,4 
Se ae 388,603 | 190, 085, THO ABE eae, ee. 149,298 | 73,019 10.5 
BM IGS ak H5515 e's « 396,396 | 177, 845 148 WAG Se ane ah.) 243,010 | 114, 100 5.7 
es Seakiere «aka = 149,031 | 72,158 OF0. 1) Ble. .e. dee a... 349,457 | 153, 520 Tat 
Se 305,395 | 152,698 Rg RD a ey 215,580 | 91,399 5.8 
SES Ge aie 68,752 | 34,376 Qed Haase <0. ioe. Sn. 117,687 | 29,342 3. 6 
PENNSYLVANIA. 
| $247, 239 | $119, 885 6.6 
a ee $109, 199 | $53, 500 7k Nye | a Mlk oS : , 88: 8. 6: 
he ee 124,165 | 44; 000 COO WOE os oe Cee 141,337 | 70, 668 4.5 
NC ae 51,647 | 19, 833 Te eae A. ic oe 194,154 | 94, 250 4,7 
ey. 61,139 | 18,500 Ae a) Ge ok ee. 192,918 | 96, 459 57 
Se ee 156,643 | 47, 267 OA OAR eee Nees 282, 490 | 112, 400 5.6 
oben ie a 261,607 | 124, 680 C2 Ue nl 470,621 | 164, 400 8,2 
EE ie 142,666 | 71,333 Sn A 8 RTOS 9 rs 158,743 | 79,371 4.5 
oe Ea ea 221,642 | 107,593 Sie AR) NE A at Pd 206, 220 | 103, 110 5. 6: 
ee 110,010 | 55,005 SIAN HRA i IO cg 289, 679 | 120,000 6.0 
Se 217,762 | 99,600 SLR! eS Rte 3G oe 129, 336 | 51, 760 2.6 
LS en 76,864 | 26,040 736 Gk aE eI te 49,166 | 23, 900 1.3 
DE a 92, 566 45, 688 20 inten! ah ees 192, 823 93, 570 4, 8. 
eee se, 159,294 | 79,647 BD. Wl BOs 3 anawige siete’ gs 152,268 | 76, 134 4.1 
oh ae 98,919 | 49, 419 PD Oa IS « Zmnsrel. etaterbee id 113, 397 | 40, 000 2.0 
Ee 55,345 | -27, 672 ae it GORt seta ange ae | 219,303 | 63, 920 3.2 
Le ee 226, 233 { - 113, 117 ee as auch akln wedeeee hc 411,984 | 153, 362 7.4 
er ee. 266,008 | 107,080 BO | Soe ihn). sienna ina ieee 220,733 | 99,520 J 4 
eae 146, 146 69, 760 CE Soe Og a 112,682 | 51, 600 a 
5 ee 117,862 | 58,931 pag Mee sc am Bt | SB. RS 125,168 | 60,761 in 
A a 136,832 | 45, 800 SW BONS 7 lat eae ws 28,249 | 11, 940 ap 
eee ge 226, 437 | 113, 218 PON OUt Aon ant charac an 272, 304 | 116, 000 ea 
Le 311,987 | 109, 000 A Se | ae, BB. CO eS 119,086 | .59, 543 > 
Ses 192,378 | 82,000 AS NAR on LE Agee Een 84, 399 42, 199 aie 
Cnet Saas 53, 061 20, 120 POG aS, EATEN ere ae 222,481 | 103, 960 - . 
1 Se ae 417, 438 | 106, 680 [cae RELee | eSemiel o AS ie OBd 259,427 | 125,935 ie 
| KS er 189, 880 | 92, 427 ISAS <2 V2kN ae ca cs 245,612 | 99,920 ne 
TES Ne 324,602 | 153, 877 6a ee GE 187,364 | 93, 682 #5 
Ae ee 43, 572 18, 750 Gs) OOM... o.. ohe ey 2 163,166 | 81,582 ie 
Eee Ch eae 210,393 | 90,303 | Ay BIDS os Sle 241,783 | 117,337 6.0 
Spe eae 179, 269 89, 635 | Bee DS cle So 4 205, 943 96, 200 ‘4 
pe eas || | '10,443 5, 150 | Po Bie Ane ye 110,165 | 55,083 2.8 
MOB 1.0). .._.| (279, 165 |. 139,654 | PG BOL. oo nce 127,360 | 46, 600 2.8 
|b GRE SUE 30,133 | 15, 068 PG HIST 6. 0. auc ea v's 137,653 | 48,960 2.4 
| eS ee ae 146,077 | 73, 038 | 7 OA | Re CARR ae ee aaa 241,790 | 74,360 st 
a MESS See 556,016 | 194,640. rah OSA... os dome oes 38 65,957 | 20,200 2; 
ie ! 
pas 
' 
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: : : Total Federal : 
Project No. poe sete Miles. Project No. oases ee Miles. 
BO eee ae $33,148 | $15,000 Pe Baya Ree a4 $291,327 | $98,300 4.9 
BOG WORE. 216,563 | 99, 100 BO 1 ELS. eR 55,322 | 18,920 .9 
BOE Oe a 460,885 | 148, 701 WO HBTs ee RIB, 117,851 | 29,874 1.5 
Bo Bee 297,596 | 123,909 Ga ae eer 7 190,014 | 53,760 2.7 
en a ae 42,461 | 17,000 SO MBO LL Ue 2 272,686 | 82,060 4.1 
OEE Se 120,865 | 48,440 PUN DO... 02. Lee 172,327 | 52,220 2.6 
“Ree ie fs ae 235,223 | 114,186 Be OB csc. LG I 328,948 | 108, 240 5.4 
Be 276,363 | 106,300 Bie Oe 2. eel Oe 195,050 | 56,760 2.8 
GRR Oe Te 304,252 | 121,040 rs keV A Seo 5 tl 189,116 |, 61,060 3.1 
a 264,068 | 97,560 480 MOGs co Ave ee 431,375 | 110,740 5.5 
“pea Nea ss 8 307,228 | 108, 460 Bra MDS 30), Labbe 147,429 | 43,080 2.2 
Be SAE IES: 433.704 | 166,700 Bes 0 0. le): eRe 206,349 | 60,080 3.0 
ee rhe Sane me ent 599,914 | 183,580 Ee ty eres OES 196,575 | 72,200 3.6 
Weare Ce agi 541,883 | 145, 600 TORN TUS Ae) coke eee 452,904 | 150,980 7.5 
ri Mebateeg ee ay eae 305,055 | 113,100 De CONbs. Sole 10, 425 3, 360 4 
- eid Aa eee a 208,322 | 68,560 Sa 1004. eee 272,429 | 87,700 4.1 
Bote ie | 548,668 | 169,000 8.5 
RHODE ISLAND. 
Oe een aN a $75,900 | $37,950 BoB Pacis vn REO RA ce $104,633 | $51,200 2.6 
Bec. a ame 67,313 | 32,999 9101) Bee 5... camera ce 251,249 | 88,000 4.4 
Se Baer a 34,114 | 17,057 WO hh Oa eos, 2 Wa og 112,119 | 45,800 2.3 
Dec A hee Se 143,597 | 64,195 BO Welds... cow Oke. 124,162 | 40, 600 2.0 
a hie eine 28,612 | 13,880 a ice kaa PS NE 202,934 | 100,000 5.0 
Pa ee Oa 139,822 | 58,400 2.9 
SOUTH CAROLINA. 
Ee hoe $46,823 | $23,411 be A 16 ae | 2) Sa $220,152 | $84, 901 6. 
Sone eyes 63,264 | 28, 400 OB i Magee) 0 eee” 151,532 | 75, 766 16. 
BAB. So Wn ae: 63,704 | 29,305 128 Wale) ee 78,925 | 39,463 d 
Bo Le: 21,568 | 10,784 10 |) OAL. re 69,684 | 34, 800 1. 
ES ae 4, 180 2,090 £0) 6523.2... Ree. 39,131 | 19,608 8. 
ae.) ee eee 37,643 | 18,379 8 A a 134,964 | 67,419 19. 
(OY, VR Bie ct ae 93,348 | 11,674 7g Ul ig SE LE 43,497} 15,000 4, 
CoA ees 106,559 | 47,497 Fh ee WRN OF a 32,272 | 16,136 A, 
ee a eT: 122,967 | 61,484 SOG BO. ae ee 143,553 | 71,777 15. 
SE ARIAS, ENO Se 38,162 | 17,512 PCO ie ORM cad et Ca 15, 671 7,781 4, 
i = eae 27,163 | 13,547 REG TTT och 2 werneenne | 34,832 | 14) 000 6. 
NA Ie eae 123,286} 56, 811 Pee W860. a 65,372 | 32,686 12. 
RIA... Seemann 73,147 | 30,217 Mie th Blod od ane eae 145,690 | 72, 845 | ll. 
“SURES re (ied ed 76,407 | 35,001 PI seel od, oye Seen 152,562 | 76,281 4, 
A ASORPENE ie ern CS 32,729 | 16,365 9 Bp |B ORS IER rile 1 108,443 | 53,221 16. 
ba Dos od BS 25,754 | 12,646 ie i BSA eee: 9, 908 4,953 1. 
Vas Se cty i 35,214| 15,511 Vas A Bice ee 2s ee 78,771 | 39,385 14. 
FRED Oy 73,696 | 33,075 re eae ce. ee 41,915 | 20,957 9. 
STC itor Aer mee ga 83,793 | 41, 896 OD RI De a 30,208 | 14,312 5, 
ae eee eee 490 245 AYE RI et ys a 97, 212 7,414 5, 
59 ERED BE ee 144,698 | 71,500 Benedetto rn te 19, 613 4° 200 $. 
RE Red at A a 50,034 | 25,017 Co ae. 4 Si 105,259 | 37,876 1. 
Be OSV Nea 49,384 | 24,692 1 Ae a Cy GS 327940 | 14,828 3. 
La apie Vgis 6.» oe 151,966 | 75, 983 Dh ai ae 0 ee 37,737 | 13,969 3. 
OF ae). ee, 27,486 | 13,743 ee aReD or. deen 45,989 | 13,380 : 
Fo. mae a ally: Cate 114,964 57,482 HEE eT eam a 2 18, 951 9) 476 5, 
30 REE pL ee 117,361 | 50,075 Ree 12... Se ee 9, 878 4 939 ; 
BG 77" alee S 62,676 | 31,338 Td RR a ey CONS 9, 893 4 946 : 
RIS BP risa 54,866 | 27,433 oa Sn AE 40,688 | 20,344 | 1. 
i RONEN Mods AC OE 35,762 | 17,193 rc Ae he 2 yen 31,604 | 15,802 13 
at i i a 49,881 | 24,356 feet NOE aes cos 72 fale. 11,089 5,280 
B85 i, Saag 26,985 | 11,849 ch Oh Fond: Pea ee, hw ae 5, 512 2’ 756 2. 
ae 
SOUTH DAKOTA. 
ais Benet ee. $90,741 | $44, 484 ag eO ko alee see. $61,974 | $30,658 9, 
Cyc. ea ee 75,371 | 33,928 AOaO ABT Sasa wae Gay: 95,757 | 47,878 8. 
Bota. eee eos 13, 085 5, 938 Wabi Beco. sds lees RN 126,895 | 62, 711 ik 
Bes ie tne ek 43,871 | 21,333 Pei ete ea ee 56,039 | 28, 020 12. 
0... Camm 153,421 | 74,270 Leb ihe. coe ah de anc 46,581 | 23,290 Y 
TM Ree 141,368 | 70, 460 Po WOmA Lc Peewee 52,880 | 26,440 2 
oe”. 5 ames. 58,566 | 29, 283 TD AOL 2s okie BRR Se 104,948 | 51,636 15. 
BO Ac pae pe 80,915 | 40,457 A 6 NO 80,765 | 40,383 6; 
2 Ya Wa Oe ied 29,006 | 13,881 ak We oa ent meds & 43,161 | 21,530 4, 
PTCA Gat a ae | 37,838 | 18, 425 iy Es e/a ARS 29,225 | 14,613 
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TENNESSEE. 
Project No. peg nae Miles. Project No. ply peebia Miles. 
Bisdnn diesvevveccsesss $232, 784 | $116, 392 pA «8: AAR Dares Bele, eae $285, 289 | $134, 368 7.7 
| ne eee 34, 649 17, 074 P16 et ie pt ee ee 176,812 | 88, 406 5.7 
PE SL. 37,350 | 18,675 PEPER 220 25 AiR 281,755 | 137, 830 7.4 
DOM ooo. SIA . 192,993 | 74, 153 Bie 
TEXAS 
oe dle Rehr $82,691 | $30, 500 PLU) RUDE: 4d a Se Beers Pan a $90, 656 | $22, 500 10.8 
ee eee 85, 304 | 35, 912 Onsen. 252s eee lees: 115,849 | 55, 500 10.0 
eee ee ce eee. 40,894} 17,556 TOO Mt Rory roy eet ees) 89,026 | 44,513 8.1 
MS ory cereit s 37,836 | 18,918 PRE NRO ere ners 66,544 | 22,000 9,8 
a i 58,366 | 27,745 Pe LO Ye sh 2 Heh, 102,972 | 40,030 19.9 
2 A IRE ES ae ea 31,304 | 13, 860 CUA ee orcs so bere: 15, 078 4,950 3.0 
(SE Ee sce 109, 433 | 50, 000 TUG nt #40 <2 dcp andes} 182,053 | 86,421 27.5 
et 2 EE Ar 64,450 | 25,503 SOME Ose Ay dee, 206,242 | 90,112 4.6 
Loe ne ea 19,631 9,411 cep | CE a A i Pe 19, 183 9,592 4,3 
Pies isons = diye aes 130, 560 20, 000 PL CE) eR Did oad 75,211 37, 034 8.7 
1 ARSE TB ahs ae 37,658 | 16,692 Tie eat 2 9 a a ade 41,872 | 14,350 1.6 
ae ae 49,805 | 22,000 1 YT RE oe te 82,859 | 28, 403 8.7 
1 ERG eel ae 132,336 | 62,457 p28 ik NR Ei 123,708 | 60,948 14.8 
RE Sea 31,045 | 10, 200 BUCG age ok vc dae etree S 54,189 | 26,893 9.1 
ES a 50,445 | 19,720 PAS i eS SE aS 77,329 | 38,665 oot 
ee ee 95,450 | 34,059 Thos Ween oy 2's Laaeaee= > 44,594 | 20, 957 5.8 
Ot a ook eee 75,572 | 37,786 1OMMa Ele wees 2. eee 51,295 | 20, 200 1.0 
Se ae es Und 1a 18. 892") <8 Bat a eee! 131,772 | 65, 886 21.5 
Ea eee 44,987 | 12,844 Ps | 6 A I Me aha, ali 76,614 | 35, 802 7.2 
a SERRE Beara 88,980 | 30, 000 pet), Se Balle RS Mien Goal 157,884 | 78,942 8.7 
ME Oe Sa ade « 109,433 | 54,717 5 aS Rea Heth neal 150,771 | 36,143 17.5 
1 RS Sead be 38,265 | 19,132 Se A Ss Ge Meta op 57,926 | 27,487 4.9 
SE ed ot ‘..| 118,446 | 34, 412 ERK POS 3 TES nl ad see 100,071 | 40,297 7.7 
a at noe 28,096 | 13,933 COWL! Ninth RS ential noe 99,291 | 33,333 7.4 
Be oe. iain ans > 33, oh. | 15,345 COs cA ke ete) 50,115 | — 19,475 7 5 
<1 ara b eos 313,409 | 119,185 sad] seas ee a 104,185 | 52,093 11.8 
ey AAO 373,648 | 95,124 eg Alig 02. CORRES gab LAM 41,183 | 20,591 3.9 
reer eewere est 304,760 | 16,000 0 |): a tn ene 71,729 | 34,335 8.7 
ee “+ °20;823 ||. 10, 412 LEG lol ies Acar oes ss 189,204 | 81,079 15.8 
(5 eae 72,715 | 32,320 TOS CMP TSO A124. saee'ew'a« 22,416 | 10,000 ha 
Tee 145,534 | 59,901 E> AD oe 5 ee Caace gee 164,419 | 69,674 8.0 
Pe otk... 143,072 | 48, 494 Pe 2 ee ae 299,058 | 58, 444 18.6 
UL ae 110,897 | 55, 041 SOs ee a ves 78,152 | 18,200 11.6 
Te eae 144,627 | 72,314 7 | ae oS a re as 504,617 | 200, 000 10.3 
Se he 65,496 | 32,512 BE 1508 oo ARR OR 73,596 | 35, 000 3 
ae 87,963 | 43,982 SEIT LBD)... di JRO + 274,984 | 111,500 22.3 
See oes FSR... 84,272 | 41,937 PMV G4 os salad Migelds - 22,562 | 10,270 2.3 
Bee ee a 92,839 | 46, 353 eT ISO... cM ae 43,103 | 21, 000 5,2 
os ae Te 36,251 | 18,125 SO LOM. je SEN 134,870 | 30,000 1.6 
meets! Serre. . 35, 436 11, 800 Suh Ir AO ~!a:2 Sn/a'a a Seka eles» 122,319 40, 000 13.4 
Pe eM w 180,119 | 88, 241 as) a ee ey ee 451,942 | 200,000 31.5 
Le I os ae 52,412 | 26, 206 POPU AOR Oe os Ae BAT GROG 59,844 | 23,845 10.1 
eee PLEA 59,866 | 29,895 haa ae ee ee 294,547 | 142, 867 13.5 
eee Mu TA 111, 070 | |. 55, 535 PO. NIG8. 5.05 aD. 199,553 | 99,776 18.0 
1, pleats aD ae 68,807 | 31,741 7 a 1 Gs! a ee 39,843 | 19,118 7.6 
1S ae 253,923 | 79,473 DAMA ode 2. <a sASUAL SS, 158,504 | 79,249 4,9 
SASSER ae 100, 287 | 50,093 10, Oa UTES oe cc he @ ERG SES 35,662 | 17,831 17.0 
1 SS apa Se ae 125,391 | 44,000 TBR Ob 2 5 ie9s 588th. 40,570 | 20,124 5.8 
0) IES ERR) ee ee 78,901 | 38,905 Bae eT Tak ox td debe ets 57,720 | 24,200 13.4 
See 2 Peet TU. . 17, 340 5, 715 PA WAT RS cae cas 4s Wehbe » 13, 787 5, 800 3.7 
A ee 15, 901 5,979 PHS ISR ies SUBRES OR « 13, 234 6, 028 8 
ere RCS, 23,603 | 11,772 5 fa Ole Cw. sad OOS. 36,836 | 16,771 Bay 
RR ae 47,261 | 23, 505 11,0) 1 LOQR-A 603 54. ROE 88: 78,289 | 38,849 | 
a eT ae 11, 658 5, 376 FSV QOL A. scans Uhl see & 90,014 | 40,505 9.7 
eee. 46,030 | 12,500 PG D085 2c BOSE RBY. 298,608 | 125,000 1.7 
1) 3, 926 1, 000 FA 2088: os coves Rests - 97,517 | 47,319 10.7 
80 Su.) 42; 720 | -, 11,500 AGA 2174 6225 3s OO 61,030 | 26,502 5.1 
OIRO ; Si || 200; so ssa egestas -| 989,146 | | 15, 000 a 
| SE ST Se ae 44,080 | 20,000 : : 
Soe ae  ey 142,180 | 30,000 16,2) 1) 223% sds esas eRe. 14, 431 5, 008 1.5 
UTAH 
DBR Ba Aer $67, 846 | $30,670 9,3) |) BO+A .. <2 25's esis cbley. $305, 990 | $150, ee e : 
p4-B..... ORE ..-| 15,539 7,770 SATSANG oo 52 ee 76, 739 36, 6 ae 
Re 18, 199 8, 080 SMP SOshs sees ch ee. 48, 090 4, 045 J 
a Se 16, 502 8, 251 “a 


I oe NEL TES Se Se I a i nace e en ee sat EAE RRS 
1 Reopened for surfacing. 
26866—S. Doc. 286, 67-4——3 
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Projects completed and final payment made—Continued. 
















































































VERMONT. 

Project No. Beeler t «Miles: Project No. Totahy | ieee ae 
AG Ma y 3. RT $25,290 | $11, 471 COS. oo Ve, $51,142 | $25, 571 2.9 
SM 10, 673 5, 096 OWT eck ae 45,506 | 22, 753 1.4 
AO KV ly SUNN oe 34,248 | 14,388 Ne GR oo7 | IN OR 123,150 | 61,575 4.0 
MTSE ca ak ie 18, 530 9, 265 LPAI G ay came hm, 40, 323 | 20, 067 he 
“NSM Ue Ap ark 8A i 45,458 | 22, 317 AP se a ih ae 19, 035 9, 518 “y 
LI TAR gal ec seer 24,491 | 10,615 pgigeee An) er a 41,097 | 20, 549 2.0 
OTF igh ae Vey, Sag 15, 137 7, 569 Ite | RR Ga ly 46,422 | 23,211 1.2 

} 
VIRGINIA. 
Tae ti: 2 eee: $22,379 | $11, 221 DOE ge Aer BNE $139,920 | $69, 893 6.6 
ke APC Rs A 6, 062 2, 000 DIS RAS 50 ich Pane iaae 65,695 | 30, 183 6.3 
Lg te RR Sp the 63,270 | 28,509 CRE a Ie: op RRR Soh nal 41,888 | 20, 944 1.6 
a ape ee Oy a aN 18, 824 9, 406 a8 (Re 6 ea RE ile Roa ale 27,831 | 13,916 5.7 
er a he ay 32,456 | 16,218 Qi dhe os dete we 67,425 | 32,959 4.5 
ad ASRS ih 0.50 Con 70,897 | 34,509 BT APSA Na 22,276 | 11,073 a7 
bY: CURR ie Dy. 63,732 | 31, 866 PN ae Ok. Ce 20, 648 9, 818 5.1 
10 eh a be a 38,192 | 19,096 pe Aa ae AE ER Mh leh Soe 8, 002 3, 830 1.6 
5 A eA A 67,915 | 33, 157 yes aN 6 sb Ie I 53,252 | 25, 102 7.9 
SAYER). ers 71,865 | 34, 311 Fe TO LE os RMR Se LOT IY 12, 958 5, 785 3 
eae bc Rea 32,858 | 16, 429 TCR lelse's Lae Cte 46,400 | 23, 028 2.1 
eI BE ke Fok 68,491 | 32,748 ae aL 8 Cee Ba 61,600 | 30,800 3.1 
2. Nagle 149,775 | 74, 887 KOU ROE a) oy DAS Ce 41,202 | 20,601 2-1 
71 ch ORM otc os bas 93,769 | 46, 885 ar pall G4 pple eh al tc as 49,582 | 24,791 4.1 
Fs tet IRR (Ge Uo 95,076 | 44, 167 a ye, Oe facie a 160,055 | 80, 028 4.5 
7 pe III Do kia IR 27,908 | 12,611 AGE MAN ip WORE ¢ 69,616 | 34,057 2.2 
SoM te watts: 32,302 | 15,798 as WEL Sod ge 2 AAC 22,450 | 11,225 7 
7 nS YF oi aca 77, 8389 | 38,919 FOR RAG. Wiehe ee 24,228 | 12,026 3.4 
= 1 eR oS re ge 30,130 | 15,065 ee ties co adie Nc BE ae 93,503 | 42,938 3.1 
re Bo aaa So Sle itra 47,462 | 23,731 react) 4 gap 74,242 | 34,080 1.7 
Sasa ho meet ee 45,002 | 19, 054 Fa |e A; (OR nd 60,005 | 19,600 1.0 
Se On eee ae 122,338 | 61, 169 ACCES... ee el 83, 442 | 39, 879 2.8 
© Lt a RS a 9 BNP ad 64,328 | 32,164 ye OS hy oF ae Oe 16, 448 8, 224 5 
SRL, ewe ores 87,839 | 43, 920 3.4 
WASHINGTON. 

Wiss tc la Cn $66,884 | $30, 865 SAY eo o> | Rete atte $270,019 | $106, 950 3, 
Oe ate) aa 81,263 | 40,352 HOGA Be ok eRe 137,299 | 67,780 4. 
Sie 0 Py 33,204 | 16,571 BO 4B OF a 103,065 | 42/325 2. 
Be 2 So SD 83,978 | 35,000 cll Ae. Rc lly 159,971 | 77,500 4. 
nae eee 121, 560 58, 721 UO SO AR oo ERR 210,212 | 105,000 10. 
Chk oo ae 47,984 | 20,000 DA MAILE + pice SR Ey OOS oe 115,378 | 56,200 6. 
Ma st os 69,953 | 34,977 SST aot saa 19, 490 9) 745 7 
Tee Se eS OR 144,714 | 63,750 ISSONHOA hee 138412 | 692071 4. 
OD. Lhe 50,325 | 18,750 BIR HINEO Ne De ee: 137,524 | 68,749, a 
AS, LOE 138,074 | 69,036 WORE B Oe akg Ra. 114.236 | 57° 118 7. 
Tis uch ae, 8 98,100 | 35,000 re a a go 82'593 | 41296 6 
Ge 1 ee 34,156 | 13,790 ry a <  C 59.031 | 297515 3. 
Wa) Ree ee 54,495 | 27,248 dle ey 258.578 | 1257000 6. 
15 Mes RE 54,693 | 27,347 OMNST VE. MN Men 68.413 | 347207 2. 
FEE NI Wa S052 154,972 | 77,486 To DE Geis. cre 98,903 | 13.500 2. 
Ty ste ok Ls 112,341 | 54,000 7A. AN, erat = 2 eee 20,008 | 10” 000 ? 
PE ME Nee 63,695 | 30,546 SUGUINBO ME 0) Lepper. 101.817 | . 50, 896 3. 
SP MAD ie att Fp 90,590 | 45,295 BOG eo} Ohare. 46.812 | 21 989 t: 
Pi gn Rate 44,789 | . 22,395 AOU OP i he 2287297 | 22” 700 2 
OO 0 oN ee die ig 136,348 | 68,149 SEB ee Be 55.147 | 27° 000 6. 
5 Ws Rea aC! Te N58 125,541 | 62,770 BPO hc) | GERD 32" 527 18. 916 L 
Fe NR Fe I 197,780 | 97,856 Ge OR. eee. 37.038 | 172800 2. 
7 MO ee 204,873 | . 46,600 Gren OO ae. 217 483 | 108741 7. 
OR Mis. | OR 86,548 | 43,274 SOMO Go: tea ae. | 134.024 | 65.625 o 
Oh Oe 238,697 | 119,348 Cor OSe oO Rs nes 53.254 | 26627 3. 
ST eae Wy) 33,314 | 16,657 THE) CE ae aaa 59.095 | 29° 548 i. 
BO ne, te ae 289,707 | 144,644 “AL Wei Rear NR RR a ga 72950 | 34 000 A: 
Site Se ln ae 35,087 | 17,538 BET aa REE ey 37,598 | 18” 799 g. 
2b sinallin ootieidiang sae dak 286,553 | 142,976 cE Oe see 63 492 31.746 iy 
FRONDS I VSR 900 165,153 | 82,576 UGS. 1S Rag cn iB 279814 | 134’ 476 7. 
ait. ee 222,754 | 111,377 BOR 78 8... 0°. Lacs nee 11. 967 5° 400 ; 
een eB) oe 316,723 | 158,361 St BRNO oo. oo PRES OS 98444 | 13500 14, 
BOE oo -- oin ln Salen 104, 295 52,115 DOB AL occas cnc ae RE AD 48, 213 24° yc eat 2. 
5 Sa ae NCGS 23, 106 10, 855 BS SOO of gwen Soe’ 5 23 014 41 303 i 
BO Lohse sie Ue ea 106,867 | 52,739 PA | CCS alee Dunes ret 51.320 | °° 3° 400 i 
OD ni ye oon 158,463 | 79,181 BO es: Guieicen sy aten 45,204 | 227602 a 
TY SS ath ATE 141,688 | 70, 844 Dy BAC MN bcrh4L fue) eee 35,581 |». 15,000 ‘ 
TRE eae Aah: 14, 894 6, 050 2.5 : ‘ 
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RURAL POST ROADS. 35 
\ aie a? 
Projects completed and final payment made—Continued. 
WEST VIRGINIA. 

y _ Project No. tie: : aca Miles. Project No. peers | Ce hei Miles. 
Meee. See $33,158 | $9, 246 QUST Ga e.. 3. ae, $20,829 | $15,284 2.0 
CUNT 48,485 | 16,000 OPM) S608... 5+ meee, 14,838 | 6,500 23 
Ae 3.2 = olga de 31, 355 14, 972 Maa) CNUs wicsia os Settee 25, 317 9, 400 .o 

TR Nee TaN 34,680 | 16,418 Dae BO Se Aenea Stes 34,700 | 17,350 1.0 
Pri ct ELI 48,004 | 18,000 QUE GIA So.) SREY 39,364 | 19, 000 ims 
hE a ae 14, 102 6, 381 cd a IG SORE 2 42,000 | 21,000 1.4 
Bee Nee Se FL 21, 817 8, 645 iki, eke 78,867 | 38,695 5.6 
OD. BAI SES: a 90, 609 30, 000 LUO CPAs re Je oe SOREN 110, 647 55, 323 7.0 
ee RN 32,092 | 15,963 1OHY GB bees ey 17, 919 8, 959 2.0 
SRE 5 haem 113,391 | 55,000 Pe UC Ps Rae ee ain 57,926 | 28,920 8.4 
ee A 35,066 | 16,978 WOH rb ccc op ates 2; 066 1, 030 12 
SO 49,416 | 24,600 Shoah cook ad.6 foe 53,884 | 22,708 3.3 
Oe eae 10, 917 5, 458 SU 75 F542 ee wD: 19, 435 8,575 1.2 
ENE ae 21,321 | 10,270 MNRTE VO, 0. es 13, 433 6, 213 1.0 
ET eee 91,712 | 44,280 STOUT A Wan WARS 142,428) 67,271 13.2 
Ws 38,249 | 18,000 SIO MFO. 91 Lee 111,194 | 47,399 6.7 
0 SRE. CRO a 49,390 | 24,695 PU Gy ae Orla ana eg 21, 762 9, 200 1.3 
Petes cSt 54, 180 25, 000 Baye Or et aes meet aeutes cee 5 22, 457 9, 680 .5 
ee Nt. 128,352 | 45, 845 AS C2 a aba 83,530) 31,040 2.0 
ee ae 88,968) 44,000 BO epee ss. SORE 123,409 | 40,000 2.0 
RS ae 36,013 | 18,000 > el (ic ee ee 62,671 | 25,770 2.6 
En Ses be ewttee hyo 102,000 51,000 De OPN Ee tae a sicns so drach « 69, 774 33, 420 5.2 
See ene 36,090} 18,000 LP Gse ys hone ee 32/281 | 14350 1.0 
ae pr SD 54,149 | 25, 165 Pee a a a a 23°710 | 8,683 | 8 
1 BSAA A eas oA 74,977 34,470 STP Eas 33 bee ob sneer 46, 695 22: 720 | on0 
CIE IOREES Reece 67,814 | 27,126 2.5 | 

WISCONSIN. 
Oe $58, 828 | $17,772 Siena. oh) We Ee $33,146 | $16, 149 5.8 
MOM etnies Ie? 51,289 | 14,510 Lane 0.81, 42 ote 52,065 | 16,950 8.7 
SS re ae 31, 071 9, 432 ADA AOO PE Geiauct 4 See UCR 25, 559 8, 085 4,4 
Me = Sea chap es 6 35, 492 11, 904 BORNE tan LD anda g aes thes 58, 761 19, 498 fogs 
0 A Ae 27, 887 10, 225 Or ONO ais owed das ae « 91, 078 29, 803 3.8 
ot a os 17,179 4,774 CHE (6 Ree ee oP 63,861 | 24,000 1.6 
ot ENS LS eae 27, 459 10, 030 ER Ose sod thas tieee le 3 7,111 3, 000 .4 
RMAs eth 80,724 | 25, 254 Shauivep ad. yc4, LAM ik. 42,909 | 14, 124 4.5 
tela Eee 8, 702 2,998 Te Bun ares vnbely wecae yO 3 73, 710 D5 TOG: thot ee 

NEA Ci cas a <9 44,127 14, 748 UO TS og ot HR Ae eee ts 26, 410 9, 000 .8 

CO: eens 59,300 | 17,635 MEUMCIE Wow ev sa sbxgnie 71,822 | 24,795 2.9 

ER 52, 031 22, 000 TOM OD sia avidia the Sanit, 4) aha = 55, 002 17, 599 Oa 

Ee 67,576 30, 000 PN Gee eens S Si iy A 3 18, 361 4, 429 ie 

BS. Se a ad bi 31,118 8, 386 Re TM) Oetil sl On ale es SRD see. 5, 683 1,718 as 

Eas. ae Se 5 216, 360 91, 998 ate || ig eee ee ee Pee 54, 799 18, 834 2.5 

Be Mone aa). 8,497 | 2,818 © OM OT Le . & pasnde 35,826 | 10,149 2.8 

RN hic. sn, 19,878 | 6,889 GOn Ose ee tae 23/177 |, , ,8,314 4.6: 

NEE engl 4,375 2, 187 FS OR ee 2 ah 4 QO. PP: 71,607 | 24,991 3.0 

ED eh Seo. 35,530 | 13, 028 6, 980i a. did. ds Janeen. 197,894 | 69,000 5.5 

EO occ chs ee 97,918 26, 998 ERO d Vie ie ae ene es, oe 40,025 13, 617 4.9 

Ea en 27, 376 9, 793 A Tai aks at a. 4. oe 138, 516 56, 000 3.5 
ee 16,830} 5,980 Ao Solita neces oem Se 38,978 | 15,000 4.5 
0 OS Ee ee 59, 990 20, 728 2, OM TOES ot « 6 clad. SoS - 18, 363 6, 580 3.2 
Bd. cae. 5 - 23, 661 9, 500 GC. OEE Ak een Te. 13, 545 5, 060 3.5 
SES eae 109,253 | 50, 269 8 ah ite. Mos, desea. 5,520 | 2.085 2.6 
ee  bocvuae 38,525 | 12,976 ae 5 eee ae eee 21,353 | 7,380 4.0 

See 25, 921 9, 292 1, Sh 795,¢ 8 A eee Be, 26, 089 8) 594 | 13 

ena pied 80,958 | 24,907 BAL SO) | acai ands Ota, 293,827 | 90,910 6.8 
ME voids ays 108,128! 35, 700 A MRP ST AND nine nh ee 63,080 | 25,797 4,7 
ME ca ha iit dbs 31, 461 7,995 Be 2 Ss ce ha ale a tht 78, 791 39, 000 3.3 
aes 49,619 | 16,472 Pe ii eet} Canaan eC De 9 37, 194 8, 005 2.6 
ee 22, 155 7, 158 Oa So Bee 20, 473 8) 555 4.4 
LINGO ieee 32,997 | 12,092 6, Od Be ik vive se MoO 25,784 | 9,700 1 
OE aie 51,692 | 17,863 R Teal S6e- @. .. o5 h aa Be 6, 078 2’ 300 12 
es AP ee 42, 290 14, 000 {OU BAL. oss <2) SR SS. 62, 085 16, 929 3.5 
Neo ope. ge. 28, 143 9, 984 1. Dy 808s «3. BR 34, 716 9, 819 4.3 
I ae eae 3,193 949 521) GOks ct. 0st Sa dS 36, 215 8) 666 4.5 
OS ea 24° 599 7, 650 ZW i a Oe: TOP 54,269 | 20,006 6.0 
eth ee re'ts =: 126,099 | 36, 400 ae) eee ieee ee 124,659 | 40,873 St 
M0) sad. 19, 700 5, 707 GOS: BN Oa tetas vs ete told 24, 562 8,312 4,1 
aaa 29,801 | 10,211 i Ne ean een 110,297 | 39,466 4.2 
Se 42,120] 14,552 (eS Ce ieee eg ee VP 92,694 | 40,549 1.0 
RE dc acs 3 skim 0 6 42, 787 17, 254 DU CRW Os ais 2 ao cin bine ata sk 163, 393 53, 281 6.0 
Ro... 6s. o,- 40,876 | 11,665 BOAR OT ffi uh tae eds 66,833 | 30,789 6.1 
a See 49,412 | 14,980 PESO duet a Gah gas hana | 6,660 3, 080 6 
re 38,228 | 11,800 Dine MRO Bec os wee enon ott 6, 006 1, 795 6 
as 62,192 | 23,000 ee Wise moran cel 70684, ) 24, 04 7.0 






































4 Paving only on mileage previously completed as graded and drained road. 
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36 RURAL POST ROADS. 
Projects completed and final payment made—Continued. 
WISCONSIN—Continued. 
| 
: Total Federal ‘ ‘ Total Federal | : 
Project No. Cask: ald: Miles. Project No. cost. Aid: Miles. 

Wiese sce ees $49,571 | $14,931 4.3 | 1QG. 22. eS Se $84,980 | $21,472 
7 ARO ie, OR oa 63,250 | 20,041 2030 IBLE. CL RO Bee 27,808 | 10,087 
TOA Keath or ane erat 46, 231 14, 816 Cit 9) ee eons BN 124,549 | 47,732 
Lid pacdibeco ae Ak 94,043 | 30,749 2 Geis. 2. LS a AE 45,144 | 16,225 
1D5 fo. a-ak Hate 38,115 | 16,481 Be Sey 1Bae. 0.3 a AE 67,773 | 25,000 
LOVE ka Rico S UaaeS ols 31,207 | 14,001 COA I6G. 0 Lee ee. 52,882 | 24,709 
2 PR Ree tee 43,840 | 16,556 L6G OTE...) ee 47,211 17, 302 
NOs. oc pad ee 202,103 | 85,000 HOG) ian. 2.504 SUE a 213,919 | 74,049 
TAO ie deo eu'a akmaeae ne 95,390 | 31,000 SOM lel i. cod. <4 ae ate 26, 087 10, 427 
Dita eens 76,705 | | 36,253 rie 32 ae 8) 48,570 | 23,000 
ch See a ooh 52,131 15, 000 AOL ga a. Ae ae 8,175 3,301 
Top foe ae ee 219,698 | 74,261 AT AGT Leics cos A ER 52,359 | 24,000 
TG eo hae oe 185,254 | 69,636 SSCS chai, ck ae - 39, 133 14,110 
ph i de Retail Se at 78,432 | 31,858 G SuedtO. 25. Lee Wek 277,922 91,716 
US ea .04 so bape oes 17, 760 7,000 te Silay tenga ee 13,279 5, 500 
Tada oe hchaeen tee. 76,768 | 35,515 ATS a ere 22, 168 8,000 
| aR WP Oe 128,363 | 44,650 B.S GS a... ose ee 38, 134 16, 000 
L2G en ion cca tae os 42,035 | 19,061 D. ball 10k eo)... oD ae 26, 603 10, 000 
Sows cys Lak ae: 131,157 | 45,000 Be tl Ty Le ok 46, 671 17,000 
ib cro ana srg) 138,702 | 69,351 A Ton AG Bilt ame. 36, 188 16, 500 
Cb ERR 1B eng ct 95,478 | 30,000 D Pal eh. LAME S 15,797 7,200 
| RRR | rte er 59,428 | 29,182 Ce Soe eeiesiais «gates ER 33, 665 16,000 
date: 3... fe 42,259 | 15,336 ADULT fe. an oad ARs 38, 412 17,400 
he vals Re Pre 28 48,052 | 18,250 Gabel OTT ga. sn aE te 5,720 2,600 
he PNR TP roe 47 16, 511 7,000 Qed WheaSe. 2. chaste be 25, 661 11,000 
I oie Sed 40,553 | 16,494 rae aS | Peay Ser 15,722 6, 000 
SON UY So ete 92,368 | 31,474 DED. WR oe ck Orci ce 81,921 | 32,000 
BAe enn eee 151,568 | 54,056 4,8 WeBOT ie a mene ld euaiers 27,173 10, 000 
OY GA ie VES 40,118 | 20,000 OM 202 GME AEC ile 19,979 8, 467 
TEL inert Ses 8 29,622 | 12,000 STM OBIAL HE 5. caine nana 28,717 | 13,000 
CT ae Rak eS oc 52,801 | 19,000 ha a 2 a ea 89,379 | 43,694 
Ey Pyegeeapapnege teem «. 48,073 | 18,891 Ea |b a py ee SA 11, 866 3,500 | 
148 5° -. cLaee e 44,494 | 21,000 ee oie 121,711 53, 326 
T5000. cc dee ae 271,944 | 93,212 6 GAMERS f..2.. <n dte che. 168,257 | 65,315 
ETT pice eames 52,307 | 23,000 fA Sy gs Oe 117,340 | 50,109 
Poon! . oo apa ee. 17, 026 5, 800 es eee et 62,400 | 25,000 
1B4 lock ceed et 231,294 | 86,393 G6. Qi) 2a 8. 1... < ck ete OE. 73,915 | 30,116 
187 or. he 22, 169 8, 434 9) Me Perea, peo, ae oe 46,583 | 22,000 
1683/52) 42d eee. 35,680 | 17,000 Be GR Bo. UY 8 14, 646 6, 000 
Fe 6 Re 71,422 20,750 1.4] OLR. 2.5 < ERG ae! 58,396 | 24,000 

| 

WYOMING. 

Dae ac we Sn aOR Ens $11,909 | $5,161 "SPE JEL i, Gennaro ge $27,230 | $13,615 
ARR 11, 123 5, 561 GO aT ee. Pe 14, 481 6, 856 
SRS ARLE: 27;108 | 13,554 14.0 163i... od arene. 37,449 18, 198 
LN eae. 6, 865 2,767 ie a yy By a 48,241 | 24,121 
Tas oy aw cron eee the 65, 264 21,200 BTN TOO Ry Sn ce oe da ee Red 62,339 31, 169 
ry Me eee aU 56,022 | 22,659 LE, yo eee ma 99,608 | 49,382 
ke eee ag: Fs ol 122,348 | 56,000 BO fl OFA 8. OS 47,910 | 21,054 
19. 2 3 POS. 27,107 8,675 Oe is ee G2 14,308 7,154 | | 
1S OAL: 87,081 | 45,000 CAE: 9) AF i 50,961 | 25,481 | / 
Oi der 2s, ae ee 20,301 10,002 GO Beem eae ee. 54,179 | 27,067 
20e te snes Mae: 23,078 11,334 De Savi fees ss. Sc eee 24, 459 12, 208 
eS RRR) Seed 60,430 | 25,787 7S) | hy pk a OS 5, 180 2) 481 ; 
CO i. detente: 145,140 | 67,275 26s Gia oe. wo. - cap Oem. 86,174 43, 086 
C1} ee ee 177,651 | 74,128 DoD Gs ck oa oe Shee. 37, 124 18, 562 
OR MPS. on OSS. 43,847 | 21,924 WUT: ie. SU 21,079 10, 289 
Ey Oe een Ok 162,646 | 65,841 A Ne ee a 99,921 46, 688 
BB os ect baa 89,456 | 44,728 1S Jan ede A 69,727 | 34,863 
SOP Ye ee: 28,661 | 14,330 14.Gen pe. eT NE 55,706 | 25,964 
RY eee ea 60,610 | 30,188 NO! I ee CL 6, 531 3.051 
BSE ck a Sine: 34, 647 17,041 Soe Osh. SURE 15, 350 7374 
BO ths ee he Cais 72,114 | 34,975 Sp Im 7k ew oe ek 19, 567 8158 
WB os 26, 809 12,991 TG) iO8i:. 5... VOLE. 36, 755 17,742 
ABE nie ads» No oe 44,294 21,825 SOnOd A oc. ae 56, 044 25, 280 
4408 oo 65,342 | 31,301 SP, 
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Federal aid projects completed and payment made arranged by major types of construction, 
June 80, 1922. 



































































































































sda er Z ee 
10. Graded and drained. 20. Sand clay. 
Geographic divisions 
and States. 
Total cost. Federal aid. | Miles. Total cost. Federal aid. | Miles. 
Total for all 
Spates stad SF: $20, 136, 595. 52 | $8,380, 620. 47 |2, 195.6 || $12,121, 566.26 | $5, 553, 687. 31 | 1,638.5 
East North Central....| 4,389,947.75 | 1, 284,611.31 | 268.6 442, 572. 74 167, 416. 84 70.5 
12184 ane 3, 251, 320. 78 877; SBOLTBN! 182,011. oe a) a al en echcnsn ang DUNE. ay « 
Wisconsin.......-. 1, 138, 626. 97 406, 730.53 | 136.6 442,572. 74 167, 416..84 70. 5 
West North Central...| 4,271,401.07 | 1,804, 567.68 | 796.3 52, 434, 99 26, 217. 49 8.3 
Minnesota... ....... 632, 696. 93 271, 533. 42 Dag LOE MEIER hae ow aia| er coaciaa Me eatie tates earn 
ROW beste es 1, 511, 197. 91 TEESE AOREG Nes geo A Gane teee eon Roe cic ee en 
ee OUNE Tyas ss3 139, 953. 42 DO SOBA SOR PSs fyb We A Re oli rales dice MORTON ee OU 
North Dakota..... 1, 098, 563. 02 524,455.19 | 289.4 13, 430. 75 6, 715. 37 5.0 
South Dakota..... 366, 538. 52 181, 828. 47 DONO so teehee Stews a lawweeee th Wise. Wes bove ewes 
Nebraska........- 445, 159. 91 198,278.17 | 119.4 39, 004. 24 19, 502 12 3.3 
Kansas Uk (09... 77, 291. 36 | 31, 505. 66 CPB a pared Aeataa saittniatal| 4 poston MiRia apl aes [So ot iS 
South Atlantic........ 1, 583, 889. 67 754,070.60 | 134.4 || 8, 942,241.54 | 4,093, 952.50 | 1,151.0 
Marylandy, .U: |... 42,768. 57 21, 162. 44 alts | 2s ARS SES Se OO ERR coy) ELT Pe See 
PULESUET a erent ol ners ivy en rss rorediits sg 472, 497. 31 226, 828. 00 74.1 
West Virginia... -- 645, 765. 13 | 294, 461. 50 48.7 13, 433. 10 6, 213. 00 1.0 
North Carolina... . 277, 043. 37 133, 906. 79 32. 2 2, 101, 244. 20 933, 246. 77 253. 0 
Pee Oc no cbat cc wascemenGadlata tos hrs excl ae eae ees oc 2, 225, 986. 31 1, 052, 773. 21 319. 8 
Ceara accu... 618, 312. 60 304,539.87 | 50.8 || 4,058,614.31 | 1,845,190.89 | 487.5 
Reh ei ake Bea Ue ao sk Pile awl < Lie hiren om okwmehe abies. 69, 466. 31 29, 700. 63 15, 6 
East South Central.... 1, 609,539. 57 779, 775.92 | 162.3 924,773. 01 458, 878. 57 194.9 
Kontuekiy 06. ; . - 1, 058, 739. 95 505, 865. 43 EP Rsch, haat eas ee nateel > permntnea sea en tees aE 
Alabama escvocs.s- 46, 827. 25 23, 413. 62 3.2 924, 773. 01 458, 878. 57 194.9 
Mississippi........ 503, 972. 37 ONE es | RES a a a Lg Sa OR rs a 
West South Central... 500, 393. 55 205, 490.34 | 118.8 242, 568. 01 93, 719. 47 29, 4 
POWs AGS Oss os 25, 626. 96 11, 332. 40 AION ee desta’ aE) stain AO eee SHEL. ee 
EGS T ATE 92 | i BIS OES COR Pe pt oer te) I 41, 222, 46 20, 282. 73 1.6 
ene ei oe 474, 766. 59 194,157.94 | 111.5 201, 345. 55 73, 436. 74 2158 
Mountain..gsese2s.2c-. 4, 600,612.35 | 2,151,881.27| 528.9 || 1,516,975.97 713,502.44 | 184.3 
Montana.......... 963, 192. 33 BSH CeDOn N11 Sel Aah) Rie. 2) ono BOUL, 
TAG. tees cack. 1, 633, 671. 80 749, 487.65 | 106.1 193, 272. 34 96, 636. 17 18.6 
Wyoming........< 337, 544. 09 162,934.56 | 103.5 1, 049, 559, 22 486, 592. 20 124. 4 
Cororade:. ee. 831, 626. 64 364, 185. 76 95. 0 224, 068. 87 105, 352. 49 36. 2 
‘New Mexico...... 65, 694. O1 32, 816. 48 24, 2 50, 075. 54 24, 921. 58 Dek 
Piz Ofiae es ore os 386, 333. 87 186, 974. 42 Ord Menta ce 28 ve a Pe N De cicvak ana mnniodied ba asiiesioie 
Sian merit... 15, 539. 48 7, 769. 74 Anlst RO WOR Serbs... tek See SEL O 
Nevadannig 22... 2. 367, 010. 13 167, 575. 57 Dil, (lA ela A RC Or tlle cin eee a Seek neem cians 
ay ee SUS 6.) 11, 400, 2238 SBA) | os OE hig Gal ics dee ehh 
Washington....... 626, 383. 45 DTU OSARAON RD oid We | DPS OM Mal) cnt cain osha 
Prec Ouro te hs 1,619, 265. 56 704, 678. 91 fT eled |p ei escoteees: rota ee eee ore 
California......... 935, 162. 55 416, 260. 04 Gjorg Ars Hoeahs Mis cree piss [ale orca anise tana | pene o cays 
Percentage of total.... 8.4 8. 2 16. 4 5.0 5.4 12.3 
Average cost per mile.. $9, 170 $3, S200. Saee.. $7, 400 $3,390, [2 0... 
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30. Gravel. 40-46. Water-bound macadam. 
Geographic divisions See Oa 
and States. : F é 
Total cost. Federalaid. | Miles. Total cost. Federal aid. | Miles. 
Total for all 
Stateas tad at $47, 205, 470. 02 | $21,005, 497. 08 [5,044.3 || $4,979, 130.29 | $2, 162,143.99 | 357.8 
New England..:...... 1, 566, 714. 84 | (Ody 1O5-nL9 99.8 225, 174. 51 107, 892. 35 18.0 
LT Re Tae 409, 177. 05 | 192, 159-201 \24. 2 |). «hae emake dpc) + nerd nee a niece 
New Hampshire. . 971, 951.51 | 489, 350.95 | 68.5 145, 550. 73 70, 816. 37 13.9 
NSE OM bi ice! wae cy 185, 585. 27 | 89,653.04 | 10.1 34, 248. 47 14, 388. 33 By 
Massachusetes. 2 eh uaBe, Sie Lee See ce eee ee Lee & 45, 375. 31 22, 687. 65 3.4: 
Middle Atlantic. .22..- 23,414. 40 | 4,822. 00 Fr: a | Pe a a ieee eaeRIMB SS hy ee 
New Jersey....... 23, 414. 40 | 4882.00.40 3.4 Undeoeeil ae so cllbe. oe er fos le 
East North Central....| 3, 066,526.61 | 1,265,458.14 | 333.1 1, 151, 213. 67 476, 194. 65 50. 8 
Obin eee cheek ute eee te aR AI Be 2 955, 324. 72 395, 440. 50 39.6 
Michigan......... 977, 379. 45 446. 118.39 | -73.3 133, 857. 74 58, 754. 15 8.5 
Wisconsin’ ie .2 2,089, 147. 16 820, 3389) 75) |) 259.8 52, 031. 21 22, 000. 00 Pied 
West North Central...| 10,009, 901. 36 4,071, 132. 42 |1,378.3 90, 617. 76 41, 516. 00 4.5 
Minnesota.......- 6, 943, 545.85 | » 2,716, 858.16 11, 011.2 ||..0..22 2h)... J rr 
OWal ea ee. 924, 656. 57 839,733) 0840 VAL. Diego es, ae od. ee 
Missouritia tess 2 » 745, 935. 14 334, 797, 21 DEON aie des a ave ate Bee | Eee = ecient 
North Dakotas 2.) 95, 508. 69 46, 059. 90 B08) tb ce ee oe 
South Dakcta-_.... 959, 798. 90 470, 872. 21 99.1 No ccd cen ene deee-| oe ocepes eee 
Nebraska........- 127, 031. 80 61, 769. 15 30.8 Al Soe 2 ee 2 of era) eters 
Kansas..... Mes 2 212, 424, 41 101, 042. 71 13.0 90,617. 76 41, 516. 00 4,5 
South Atlantic... ... 1,979, 105. 13 940, 911. 02 | 162.5 541, 555. 43 250, 666. 45 37.3 
Marylang o.oo. se 373, 168. 68 | 185, 984. 52 23.9 9, 218. 84 2, 920. 00 sal 
VEE Lin caie ee aa eer 163, 234. 13 78, 108. 03 12.9 490, 210. 56 238, 685. 93 33. 9 
West Witeiniat: sinc ens eee ete. Se Made hacen oes ee ae 2, 066. 00 1, 030. 00 2 
North Carolina. ... 210, 352, 41 99, 732. 02 39.8 Wheelin Soc Seie ate SIRE nse es ee er 
South Carolina... .- 325, 150. 72 156, 100. 25 36.6 lo. co0d Se, e] Seek oes eee ee 
Ceorera cin wie. o. 907, 200. 19 420, 986. 20 49, 2 || 40, 0351. 03 20, 029. 52 oe 
East South Central....| 3, 139,677.18 | 1, 472, 282.33 | 309.6 716, 441. 94 294, 409. 96 34. 0 
Iontueley ee ane clineene oaae Picetiiag 9h era eh as 483,657. 78 178, 017. 88 21.7 
Tennessee. ........ 34, 648. 64 i7, 074. 32 2.8 232, 734. 16 116, 392. 08 12.3 
Alabama gen. 890, 152. 59 428, 488. 05 OF. 1 |): Ae ES OSE 52.2 20S ee 
Mississippi........ 2,214) 875.95.) 1,026, 719.98. 1c 200.7 ||. ).U0 105 hme. tse. oe ea ge 
West South Central...! 11,260,117.65 | 4,728, 740.19 |1,355.3 1, 625, 605. 51 703, 305.37 | 158.1 
Arkansitee te 4 1, 775, 877. 59 758,372.88 | 278.7 159, 320. 97 41, 138. 00 18.3 
LAIST ATA. fo melve we 2, 895, 055. 52 1, 252, 597. 86 | 266.9 99, 622. 92 48, 516. 36 3.2 
Oklshoma:s.2.: 2 815, 089. 48 ADL, 2306480 48, Bois seee ate pace Secale = Se eel 
Perea sc ee eat 5, 774, 095. 06 2,316, 538. 81 | 760.9 1, 365, 661. 62 613, 651. OL 136. 7 
Mountain a hy. 9, 163,494.00 | 4,478,712.34 | 936.2 249, 760. 04 | 105, 229. 19 29.6 
Mortiand (oc Jy 2,568, 570.59 | 1,259,411.12 | 288.8 111, 117.95 55, 558.97 |. 16.0 
ahoscrub esta doc’ 2,841, 780.56 | 1, 402,734.44 | 243.7 70, 796. 49 20, 000. 09 4.3 
Wyoming......... 615, 742. 34 280,.661200'|: 80.8 |l.u.b2..--.. ek ess 2 ee bus indie oll 
Colorado Waeuanns 451,675. 98 225, 279. 26 Dy bolic ae Saree Coton a oes 6s <i I ve aleauete 
New Mexico...... 1,072, 105. 91 Dad, solGge yom tod. 2 1 Oe) Gt. cot. ies) ee ee lacie se 
FATE ZOU Ae ee J, 145, 906. 95 549, 722. 42 S407 [lobe ee oh yo ded Gee Ne ce a 
Ly vrs oi aS a ARE BIN ru) DA | 8 | 67, 845, 60 30, 670, 22 9.3 
WWeVadar 0 le 457, 710. 67 217, 551. 87 1 3 | na REPU eee UM 
TP ACLILC ae ue arin ht 6, 996, 517. 85 3,291, 275.45 | 466.2 378, 760. 43 171, 930. 02 | 25. 6 
Washington....... 2, 940, 301. 57 1,328, 080.00 1 207, 6. oo cco ae a occ bee jeeetelaie sina 
OT6gan Pe yeaa 4,056, 216. 28 1, 862, 658. 39 258. 5 378, 760. 43 171, 930. 02 25. 6 
Percentage of total. ... 19.6 20. 6 37.8 QA 2.1, 207 
Average cost per mile.. $9, 350 94, 1000 ois ens $13, 920 $5, 040 eis oe ie 
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_ Geographic divisions 











47-49. Bituminous macadam. 
































50-60. Bituminous concrete. 



























































and States. 
Total cost. Federal aid. | Miles. Total cost. Federal aid. | Miles. 
Total for all 
States........ $12, 595, 487.37 | $5, 542,282.60 | 456.1 | $19,057,569.34 | $7,644,957.70 | 601.7 
New Engiand......... 4,132, 299.02 | 1,854,269.18 | 127.3 || 1,526,661. 76 675, 162. 97 58.2 
Malagere eit.) 845, 767. 47 Mea cRast ODM dS. 3) ll) Wp MMRN eI lo e meshaby yy 
New Hampshire. . 348, 338. 21 168,995.77 | 15.4 365, 184. 41 171, 671.62 20.3 
Vermont.......-. 215, 029. 60 107, 10g 08" 07.6. |e ALUN a ce mh Why si, 9 
Massachusetts... 2, 142, 509. 16 888,669.08 | 55.4 | 347, 974. 59 154, 946. 23 16.9 
Rhode Island..... 358, 833. 02 155, 735. 28 8.7 | 813, 502. 76 348, 545. 12 21.0 
Connecticut....... 221, 821. 56 110, 910. 78 CaS ecacthanlnedihee oe, 0 ox ta ualds heeds 
Middle Atlantic. ...... 653, 417. 34 310, 873.09 | 23.6 || 2,495, 828. 26 985,663.73 | 59.4 
New York........ 366, 726. 34 BT): SEN SM NTA. HN See ee NN es aad a nebig oes Weld 
New Jersey....... 65, 049. 19 30,929.03 «1.3 112, 844. 70 23, 240. 00 2.6 
Pennsylvania. .... 221, 641. 81 107, 593. 11 | 7.5 || 2,382, 983. 56 962, 423. 73 56. 8 
East North Central....| 3,025,009.77 | 1, 233,302.58 | 109.6 | 2,984,475.97 | | 1,146, 763. 51 79.1 
2) ied 2,678, 712.31 | 1,070,817.97 | 98.8 || 1,968, 936. 08 649, 624. 01 52.7 
Tolar okt 5. SD. IRIS docs fae ae Bisse 495, 706. 70 243, 050. 79 12.0 
OTe eae 127, 046. 70 59, 215. 31 B13 | 321, 429. 08 156, 966. 76 8.1 
Come et AI ke & ST a AOE MER RNR OR es Se aa 198, 404. 11 97, 121. 95 6.3 
Wisconsin........ 219, 250. 76 13; 2OOhaE Mi MUme Tm iecroetuomngtiale vas ssa 4ek an alts Ges oe 
West North Central... 116, 394. 84 58, 056. 06 5.2 || 1,030,019. 47 289, 276. 27 24.9 
PORT tC OT Sateen) a), balled. « bode see taeevehs . 951, 622. 53 260, 099. 68 75M | 
Missouri.......... 116, 394. 84 58, 056. 06 5.2 78, 396. 94 29, 176. 59 2.8 
South Atlantic........ 3, 298,312.88 | 1,469, 477.71 | 139.9 || 2,329,566.15 | 1,077, 093. 36 68.7 
Maryland......... 416, 587. 23 203,279.91 | 27.3 172, 021. 15 86, 010. 57 5.8 
Virginiali® oh)... 432, 882. 24 00. TOMG AL AN IGAQ: |b atl. Cds AMM A Mh) Yactasie ceracttnendals A. deanna 
West Virginia..... 529, 769. 07 248,442.90 | 33.2 | 213, 837. 57 97, 526. 48 11.4 
North Carolina. ..- 379, 283. 29 183,736.94 | 10.6 ||  1,612,587.97 767, 949. 35 40.7 
South Carolina... 50, 033. 78 25, 016. 89 3.0 | 245, 106. 64 109, 706. 96 8.3 
Georgia.....--..--. 1, 489, 757. 27 629, 206.13 48.9 86, 012. 82 15, 900. 00 2.5 
East South Central....| 1, 081, 295. 25 446, 420.92 | 28.6 || 1,350,983. 36 611, 340. 94 31.0 
Kontueky........ 426, 200. 80 CLS FAGGOT COT 113 Smee eeR le a tks mano 
Tennessee......... 655, 094. 45 296,926.53 18.5 281, 755. 15 137, 829. 57 7.4 
Alabama?! si... Bricks Ot) ae Aes a GH eee 1, 069, 198. 21 473, 511. 37 23.6 
We t South Central... 229, 688. 49 112,503.06 | 20.5 || 4,453,841.82 |  1,509,387.54| 189.8 
Arkansas........-. 23, 282. 02 10, 000. 00 3.0 || 3,179,511. 29 905,392.12} 149.1 
ge et SN, BET. Se SO). 157, 620. 29 73, 740. 97 5.7 
Oklahoma......... 12, 701. 60 5, 850. 00 6 795, 689. 49 370, 387. 85 25.8 
pike nl 193, 704. 87 96, 653.06 | 16.9 321, 020. 75 159, 866. 60 8.9 
Mountain's 229s 22 6c: 59, 089. 78 27, 380. 00 1.4 || 1,638, 874.74 736, 444. 21 34.5 
y—~Montanas:2::.-2.- 59, 069. 78 27, 380. 00 FY Is Lerma Cae ATRNS 5 pial ee err ET (Se eae eae 
a een Aa IS ea ae EEE | "1, 066, 702. 49 479,215.20} 24.5 
Ee et te ho iy ee VY ei APT OMNI 4. 177,650. 66 74, 128, 03 1.2 
OA CEG cS AS SIN TERE” TRE ESR ae Sa 2 = a 70, 332. 39 24, 205. 97 Ast 
1 ae 712504) SRCPRD Onna Ea RS ate Se 324, 189. 20 158, 895. 01 Tak 
oh oa | ee PE Ta Se 1, 247, 347. 81 613, 825. 17 56.4 
or oie pias fi Gitiink HRY, Suis aan i USES aie RS) Sees Seem 876, 839. 04 437, 357. O1 35.0 
California. ........ Letham ales suk age alfonso | 370; 508.77 176,468.16 | 21.4 
Percentage of total. ...| 5.2 Bd lensed 7.9 7.5 4,5 
Average cost per mile... $27, 600 SiSMGOU IO... $31, 600 $12.78 0 wie. 202 - 
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80-90. Brick. 











70. Concrete. 
Geographic divisions 
and States. ; : 
Total cost. Federal aid. | Miles. Total cost. 
Totals for all 
States: A208. $104, 663, 430. 86 | $44,648, 016. 43 /2, 762.0 $12, 742, 710. 79 
New England......... 2, 713,499.87 1) 0772780) 08)) 6015 | 3. Soh See 
Maine. cncincdacess 564, 180. 74 242, 266. 16 DES hs eee ieee, alee 
Vermiontie.tit.... 86, 603. 77 43, 301. 88 Bd be SO es foe 
Massachusetts..... 1, 824, 634. 96 693, 411. 99 Bl sD | -n eee e eset e a 
Rhode Island..... 112, 119. 11 45, 800. 00 A Sih ey U3, cate te 
Connecticut....... 125, 660. 79 53, 000. 00 58 a ee ee ee 
Middle Atlantic....... 24, 005, 212. 82 9, 479, 461. 87 512.4 1, 001, 904. 89 
New-York 2. s2::. 3,357, 302921) 1, 613,864.96. | 95.9). A cies capes 
New Jersey....... 2.871, 714.02 |) 41/202, 466028.) 163, 4 |. 2k 
Pennsylvania... 17,776, 195.88 | 6,863, 130.63 | 353.0] 1, 001, 904. 89 
East North Central....| 36, 565, 313.39 | 16, 030,699. 16 |1,060.7 | 5, 947, 670. 27 
Ohio. : cockeerrs.' 5, 738, 239.66 | 1,907,312.08 | 160.9 |  5,494,319.74 
Indiitia see). 9,983. 451.47 |) 1 f420, OOO 35 WITONT |i, 12027 TUS. 
Tlinois Gar Gs... 19,070, 012.30 |  9,277,906.55 | 545.8 453, 350. 53 
Michigan’: (ii... Pg hoTe G76. 03) |), 417078; 198: 471 4973. 8 |.) MLSS Teces 
Wisodnsitt Ad... . |) 1 B,860028.93 |), 2,388, 281,711 200.5 | eon nose tet 
West North Central...| 12, 405,850.73 | 4,949,776.48 | 301.0] 4,077,923. 24 
Minnesota......... 1, 905, 606. 27 800, 341. 34 BOLD heise ease 
owas enone. 5, 425, 386.49 | 2, 258,153.35 | 116.7] 1,337,973. 60 
MissouPp..k fa 2. Jk 1, 630, 570. 17 713, 926. 67 47.8 152, 491. 97 
North Dakota....- 64, 903. 44 18, 894. 00 Qa naere Score 
Nebraska......... 272, 759. 48 123, 696. 12 7.4 308, 343. 72 
Katisasio. score. ok 3, 106,624.88 , 1, 034,765.00 | 69.0 | 2,279, 113.95 
South Atlantic........ 10, 933, 447.33 | 4,979, 645.53 | 321.1 | 1,091,361. 50 
Delaware.......... 944, 294. 07 360, 604. 83 2109 671, 467. 39 
Maryland......... 8701 81/10 |” CAp772/ 90074014 (07.2 |... 20a vee 
Virgmiavatt.. oo 1, 088, 739. 14 620, O86) Samy USO. 4 Te ee 
West Virginia... .. 876, 684. 58 396,094.15 | 29.6 405, 819. 10 
North Carolina. ... 896, 603. 46 378, 649. 78 SELG3N Oe ay ARG ee Pe ae Bae 
South Carolina. ... 850, 166. 16 383, 555. 72 25. 1 490. 00 
eOrsiahd Suh bide ck 2, 485, 778.82 | 1,157,794.06 | 74.9 13, 585. 01 
East South Central.... 766, 223. 58 368, 860. 37 19.9 480, 149. 27 
Kentucky ob .i.. 665, 406. 01 318, 588. 01 17.3 223, 102. 34 
Mississippi-........ 100, 817. 57 50, 272. 36 2.6 257, 046. 93 
West South Central... 2,924, 489. 28 1, 129, 359. 46 12.3 143, 701. 62 
Oklahoma.........| 356,641.76 |: (133, 23818'| 7.9 8, 832. 00 
Pexayninseent 2, 567, 847. 52 996,121.28 | 64.4 134, 869. 62 
Mountain-erccve2e bey 6, 558, 858. 49 35 143, 2405-754 185.5 45 oo aw exck oawes 
Montana te ee). : 1, 070, 201. 06 506, 301. 24 Ap: Ole ieee es mee 
LdahoeiweL ero e. 34 301, 537. 77 140, 000. 00 BAD, 1S ee ee 
Wyoming......... 178, 391. 85 81, 280. 00 TER DeLee: 
Colorado.......... 1, 737, 096. 62 SPOT OUNCE In BSE A pe a 
New Mexico....... 596, 731. 70 298, 360. 09 DLS chs sentence caters 
Arizona bts. .01 1, 550, 207. 30 Bh TR OO in eG Le” 
Ui tala earn vertasenitins 124, 828.19 | 60, 914. 09 Ce 
Neovadaseesee its 999, 864. 00 433, 053. 62 PY A iy Saban REGIA ae Nae 9 
Packie: curses 7790; 8352804: By AON W839) Bi QIB.64. So coe os ek 
Washington....... 4, 253, 921. 79 Lp Oioy SeecLenind 2000 ve cocstltden sae 
Oregon... iis...... 1, 745, 396. 63 666, BON 40018 38:5 |. , Wee a 
California......... 1, 791, 517. 45 re ye dc (NS a ea 
Percentage of total.... 43.5 43.6 20. 7 5.3 
Average cost per mile . $37, 850 PEG LBON eile aes $46, 600 


















































Federal aid. | Miles. 
$3, 947, 431.69 | 273.0 
439, 019. 76 22.7 
vee 439, 019.76 | 22.7 
1, 851,620.10 | 142.5 
1, 630,710.00} 128.9 - 
ieee 220,910.10} 13.5 | 
1, 235,116.38 | 785 
sont 386, 881.28 | 21.2 
68, 506. 26 3.5 
s here 96, 277.34 | 7.5 
683, 451. 50 46. 4 
188, 483. 25 17.1 
33, 050. 00 6.2 
eae. 148, 395.75 | 10.3 
WAR 245.00}: .2 
6, 792. 50 4 9 
199,142.20! 103 — 
73, 000. 00 3.9 
126) 142. 20 6.4 
34, 050. 00 2.0 
» 
4, 050. 00 49 
30, 000. 00 1.6 | 
Se ee ee itn eee feel) ea i 
I eee 
IES . 
scene ce ee 
al 
3.8 
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Geographic divisions 
and States. 


Totals for all 


New Hampshire. . 
Vermont..:.....-. 


Massachusetts 
TeUOC CTC AT CG eee et 2 poe salto 
Connecticut 


Middle Atlantic 
New York 
New Jersey 
Pennsylvania 


East North Central... . 


Michigan 


Wisconsin.......-.- 


West North Central... 


South Dakota..... 


Nebraska 


South Careline.” 
COO P18 2.2... 3.50 


Florida 
East South Central... . : 
Kentucky 


Tennessee.......-- 


PATI ZOMG Soot. 2.0 eta 

















i ee ee ay 


ee ili 


Seen neeec et alt ereeecanseneces 
































120. Bridges. Type total. 

Total cost. Federal aid. | Miles. Total cost. Federal aid. | Miles. 
$7, 400, 472.72 | $3, 434,160.50 | 25.2 |$240, 902, 433. 17 |$102, 318, 797.77 |13, 354.7 
70, 708. 74 35, 201. 07 .2| 10, 234,758.24] 4,501,468.79 | 363.9 
oh rae RE Ries ag) ee aire 1, 819, 125. 27 857, 280. 65 65.3 
51, 673. 55 25, 683. 48 wl 1, 882, 698. 41 906, 518. 19 118. 2 
19, 035. 19 9, 517. 59 vl 540, 503. 30 263, 963. 82 21.9 
RRC: AiR CIOs ie Siar, LINN re aaa 4, 360,494.02} 1,759,714.95| 113.4 
SQL HSE OHS Spat ePrice 1, 284, 454. 89 550, 080. 40 32.0 
ae SR Oe: Sei a A 347, 482. 35 163, 910. 78 13.1 
Pear Os sateen se. (able dead ses cee dine fe cede 28,179,777.71 | 11,219,840.45 | 621.6 
je gy Ee OO DPE) Be a ARES Blige 3, 724,029.26 | 1,686,215.91 | 110.8 
Pe 2. eaeehel si cegese tant sue he joe 3, 073,022.31 | 1,161, 457.31 70.7 

2 dt) AL fe RRS Ay RS A »| 21,382,726.14 | 8,372,167.23 | 440.1 
238, 204. 06 91, 294. 13 .4| 57,810,934. 23 | 23, 548, 360.42 | 2,115.3 
dioas ord ite an abe agente 16, 845, 532.51 | 5, 653,904.56 | 481.0 
10, 667. 21 ARAN 7O es 3, 489, 835.38 | 1,676, 894. 90 91.7 
201, 449. 62 76, 023. 30 .3 | 23,424, 609.01} 10,668,902.80 | 702.9 
Pe oe ca whe acheter sifted wate, GUN 3, 528, 217.33 | 1, 680,192.96 | 162.0 
26, 087. 23 10, 427. 07 .1 | 10;522,740.00 |  3,868,465.20 | 677.7 
427, 338. 02 199, 999. 45 ee 32, 481, 881. 48 12, 675, 658. 23 | 2,598.4 
48, 383. 48 13, 000. 00 .1 | 10,481,855.06 | 4, 061, 832.60 | 1, 144.6 
1) =) ee 8 ee de 9, 199,214.57 | 3,511,878.62 | 488.9 
192, 653. 07 96, 326. 53 ag 3, 056, 395. 55 1, 370, 645. 18 190. 0 
90, 232. 05 43) 754. 76 Ait 1, 363, 637. 95 639, 879. 22 sli. 2 
96, 069. 42 46, 918. 16 eZ 1, 422, 406. 84 699, 618. 84 154. 8 

bie aie aan I EP ha Se bs 1, 192, 299. 15 499,522.90 | 168.1 
Dapue dest at oie, clones 5,766, 072.36 | 1, 892,280.87 | 140.2 
3, 324, 187.32 | 1,491,545.02 | 14.7 | 34, 023,668.95 | 15, 285,845.44 | 2,046.6 

So Sp eo: ROE Ee] nner eee ee 1, 615, 761. 46 393, 654. 83 28. 1 
ee Pet Sa leracit el Shes 2 hoe ores ee Seti’ acest Ss 4, 804, 945. 57 2, 272, 317. 90 166.9 
45, 816. 81 22, 213. 83 ro y 693, 380. 19 L 303, 618. 26 174.4 
ENN rare atten Atte TIE ttatatelate ae eta tise <] Sie s wee a 9 687, 374. 55 my 192, 163. 78 134. 5 
254, 759. 12 107, 877. 11 4 5, mals 873. 82 2 605, 098. 76 402.7 
259, 470. 71 125, 614. 55 -7| 3,957, 404.32 | 1, 853,012.58] 393.6 
2, 764, 140. 68 1, 235, 839. 53 Ti 12, 463, 462. 73 5, 636, 278. 70 730. 8 
eee Ml oa) ore tae wcrc sin dite ou sie yeas sieve Gs s\=.s'e = = 69, 466. 31 29, 700. 63 15.6 
223, 421. 24 105, 421. 28 .9 | 10,292,474.40 | 4,736,532.49 | 791.5 
Sal os a) ly IEE ok LE ft SER A 2, 857, 106.88 | 1,224,965.71| 130.3 
37, 349. 89 48; 674,08 c10s22... = 5 1, 241, 632. 29 ” 586, 897. 44 41.1 
186, 071. 35 86, 746. 34 9 3) 117, 022. 41 iy 471, 037. 95 319.6 
keen Dae RS. Ue Ce Gis OEE ees eee 3 076, 712. 82 le 453, 631. 39 300. 5 
918, 234. 48 430, 441. 52 3.1 | 22,298, 640.41 | 8, 946,996.95 | 1,949.1 

De eee ARs loa Ate oc todo Lah «084s 5, 137,991.87 | 1,714,903.00 | 449.1 
ene aed, SIRES sea ee Cct Ee Oe ene ao een es 3, 177, 925. 69 fs 386, 187. 59 283, 2 
367, 996. 21 182, 927.75 0 2, 398, 173. 00 ri 117, 967. 15 86. 2 
550, 238. 27 247, 513.77 2.1 | 11, 584,549.85 | 4, 727,939.21 | 1, 130.6 
1, 633, 434. 73 808, 542. 17 3.7 | 25, 421,080.10 | 12, 163,941.37 | 1,903.9 
526, 238. 06 262, 918. 88 9 5, 298; 389. 77 2, 591, 760. 30 464. 4 
291, 208. 48 140, 326. 42 ni, 6, 398, 969. 93 3; 028, 399. 88 404.9 
101, 289. 79 49, 494, 07 .4 2 460, 177. 95 i. 144, 090. 76 316.5 
215, 235. 63 107, 306. 84 .6 5 469, 704. 74 a 631, 345. 69 220.8 
en aeees | ete nN RIERA Tha Siete lie eitiie ass Sehn a0 see fe bce sai 1: 784, 607. 16 ” 390, 449, 48 184. 7 
363, 888. 17 180, 765. 88 8 3; 516, 668. 68 Lip 733, 789. 06 175. 5 
16, 501. 68 8, 200; SAA \Pe-. asc 548, 904. 15 ” 266, 499. 90 21.4 
119, 072. 92 59, 479. 24 3 f, 943° 657. 72 877, 660. 30 115.6 
564, 944. 13 271, 715. 86 1.1 | 20,159,217.65 | 9, 240,153.63 | 964.4 
205, 136. 86 101, 974. 53 is! 8, 025, 743. 67 3, 783, 259. 11 353. 8 
359, 807. 27 169, 741. 33 <3 9, 036, 285. 21 4 032; 957. 06 449, 7 
TE eden ern ater ete etal cei 2id a larard aia sve. ma, © |ixs.<)di6\aeie x 0977 188. 77 L 423, 937. 46 160. 9 
3.0 3.4 SPER ER ARO Ne Ree Wk Pires Ard BES Mire 
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CoopERATIVE Post Roap Projects UNDERTAKEN UNDER THE ACT OF CONGRESS 
APPROVED JuLY 11, 1916, AS AMENDED. 


[Projects and percentage ! of completion as of June 30, 1922. 
November 30, 1922.] 














Projects undertaken but not yet completed. 


RURAL POST ROADS. 
































Financial data! and mileage therefor as of 





ALABAMA. 
| Per 
Project Total Federal | Mile- Project. cent Total Federal 
No. cost. aid. age. No. com- cost. aid. 
pleted. 
Leen rere $106 2469 1.'S03, 231 hones BO BT) Laces tee cele Sak nce $173, 323 | $86,661 | 14. 
Dee. ube 36,5074) 18, 2847) 2 OO Rae 15 465,349 | 232,675 | 17. 
20.. TOPH470 05007, 28h heat A SO Se Galina head 115,580 | 57,790 | 14. 
£P Vimehe sere rail ee 20, 000 10, 000 4,3 || 89-A_..... 2 54, 488 27, 244 10. 
ae he Leas 137, 580 68, 790 PGi OOs aie rata 1 196, 196 98, 098 | 13. 
Pons Nene 59,932,| - 29,966.) 921) O1......... 1 99,044 | 49,522] 26. 
OK oooh zie 2 52, 406 26, 203 Ser Oded he ees. eee ee er 254, 289 127, 145 20. 
Ogee 7 oun ak 30, 464 15, 232 On Si Ose Fert. 60 104, 798 52,399 | 20. 
SOTA SOTO I AIOE Lt NO. OT Go ak MOE oe toe ae 215,634 | 107,817} 12. 
Cee aE Scan ane D807 U |e 314,086) Boast C6 .2g0 2 49 268,164 | 134,082 | 25. 
Live acute 60,618 | 30,309 | 7.4 | 96........- 1 147,365 | 73,683 | 20. 
Pi en ae ae 196, 494 98, 247 OO, ls Bea 37 56, 871 28,435 |} 2. 
AD AUT fob, oe 49,921 24,961 DG MIROG. Koutiae oti at aeate aie 529,485 | 264,742 | 23. 
AGE Pao iy 66, 660 33, 330 Be Oi MahOn eau cs Or ade ed 631,684 | 315,842 | 34. 
AG ih uae TA, Teel 537, 802,120. 0 1101 nay, 1 99 59,954 | 29,977 | 10. 
Go ee 956,724 > 198.368, 4/92, 8 isioo eS 48 62,063 | 31,031 | 4. 
ST aa Cet 221,902 4 120,901 5) 13.7 3) 108... eee us ot 196, 657 98, 329 : 
GS es is 78, 135 39, 068 10. Zire AOS 18 273, 880 136, 940 9: 
AI eb SON at Se ah 27, 553 13,776 SOOO eee 39 152,591 76,295 14, 
ZNO Rea 124 559ish (82,1279 |). 4.dol FOG. su... 53 165,444 | 82,722) 4. 
1h ee BAAS ABO 72, BIO V1 TOG as 15 175,259 | 87,629 | 17. 
VEC) See ee 100,81 bat 50, 406 f 11 Oi 1080.) Sie ee 13, 152 6, 576 ‘ 
ater oie ee 187, 399 93,700 Wyo Lie eC tO8-O «2. ce Bee gat eis 179, 577 89, 788 8. 
(0 ae 147 G8 7S, S76 11205) OOo elo... Ceara de ae 39,608 | 19,804] 7. 
ip ORR ae 77,413 | 38,706 16.7 || 109-B i 46,161.| 23,081 |. 5. 
Oks os eee ae 219,345 | 109,672 Gls LOR coe ee 3 1 54, 529 27, 264 4 
a Se aI BZ) DSN Mae 5 ale resell, Ld, Lpsarnee eal ete a Mena 229,399 | 114,700 : 
Slat Meee 130, 048 65,024 :14. Ol 11Su a .. 15 42, 889 21, 444 . 
fue YI 10. 407.0 109 "748 ei AEA ed ae Na 115,058 | 57,529 | 24. 
Soe ee eee 261, 601 130, 800 EOS Gi Meet aie, ep terla es charset Ay att 313, 705 156, 853 18. 
Sagi! ga 23,320} 11,660 Lt OTe age os Aina IN 190,919 | 95,459] 8. 
Bove she iee es 219, 886 109, 943 SAM ot LUGS aR Le Le aa 291, 310 145, 655 13. 
BORE ase a 131, 539 65, 769 GFT MAYTAG eta aed et ae 308, 979 154, 490 12: 
ARIZONA. 
fate $34,127 | $20,856! 9.6 |} 40......... 1} $169,740 | $103,733 | 32. 
Gee cane en 1242, 5880 T4o2, SOS Ji LOeay le keese oe oe nate laine ve phen = 73, 093 \ 44, 669 10. 
OMA sc. tae 104, 421 52, 210 LOT Sys PASS Heer isis ete ae eee 221, 197 135, 179 6. 
ho ol 5 een at 83, 840 41, 920 4.0 || 46-B...... 95 586,414 | 358,374 18. 
Diab 55 ae ate ote 62,773 22, 004 COM a eS tana, SC sae 126, 452 77, 278 4, 
0 ET pc ha 15, 959 TOPO. GUN a TUS ck cheu ne teal at anes 280,399 | 171,359] 7. 
Pai eel ee a SR 233, 744 116, 872 IP cMaal se OM eee hres 45 102, 650 62, 732 16. 
DREN Bade Sails 67, 403 33, 702 ESA Nak Me it eo cal (A Ch 31, 636 19, 334 4. 
SA iS day ol 202, 588, AOL 2904 te TS dh Ba. s 0s ae 1 182, 003...) Lid. Qoialede 
7. ei EONAR ee le Da Got e'OO, S08 1h MES Gat Oa ae wpe te acct tae mae ue 41, 454 25, 334 4, 
SQL 5 Nels slew al 82, 169 50, 213 eet DIN, Nasett's wie cS lk ane teu 303, 018 |" 185, Ta an 42, 
BOee em, cide 79, 166 48, 280 Bale resi! soc ak eae alee 142,797 87, 267 | 15. 
be PMR ICBO) 51, 998 31, 778 BAUM ep ietic ibe 20 123, 437 75, 435 9. 
EM ls RCE ees 160, 604 SO, S020) 2Or4 a eGU ewes: Se). ier youn 103, 655 63, 347 12. 
Bl RLU as Sli A 177, 430 pote aT A Ra Ft, oes a PEMA a 210,779 | 128,813 | 22. 






































1 Where no percentage is given construction either has not been begun or but little progress has been 
made. Federal-aid ainounts shown are the estimated totals that will eventually be paid. Projects 100 


per cent complete are shown here where final payment had not yet been made. 
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Projects undertaken but not yet completed—Continued. 











































































































ARKANSAS. 
Per | Per 
Project cent Total Federal | Mile- | = Project cent Total Federal | Mile- 
No. com- cost. aid. age. || No. com- cost. aid. age. 
pleted. pleted. 
"sh ESE Sc Sly MO, 1 $20,160 | $10, 000 Pela Oot. SAM Fae 99 $285, 385 | $138,000 | 13.9 
een tere ee. 35 een. F 22, 369 10, 000 NAO Mi POD Ls a eee tee 100 346,211 | 167,800 8.5 
rai. rove Weer 20 82, 332 18, 000 Bio sO... tee ad 6 287, 381 92, 000 9.8 
BAU yiehe ea eaters, owe 65 65, 056 32, 443 SSO UINOW. chic Joaetel: 95 111,499 | 55,000 8.5 
CS as, ee 16 ABH 2105000) 45 4 PSO 1-09... ees ed cs aks 222,178 | 80,000 | 14.4 
Boy iy eee 98 2s 2051 1, 104,000. TS. ehOO. 6 eS. Le 399,053 | 100,000 | 10.6 
BY Fe sae Le | 90 120,879 | 33,000 BPO mele 2 le 21 310,672 | 141,586 | 38.0 
SUE iag es, oh al ya j 83 AE OLZ NS LOG 6125) ie 23h OU ROD. Mee eee 60 174,711 69, 631 6.8 
SS ae Ue 97 5O00 4) 25,0545 407 N08 ee 85 79,062 | 33,247| 4.8 
oe Ge) ad 99 | BO AST 4013, 200° | 2B U4. | 98 125,719 | 62,816 / 7.6 
oe eb eat 98 188,420 | 87,500) 8.8 || 108.......... 40 118,474 | 58,000| 37.0 
BOG ds cee SEN 99 259,062, ) 1125, 000. | 38.8) }) 109... 2.2.22 60 54, 507 | 27, 250 6.8 
OY ES ae Tur 97 Bo, eke) oo GL ALS) TOR 218) 98 29,523 12, 600) Viti2s2 
DO tee Le 90 156, 365 70, 000 eS TVET 35-2 ee ae | 28 201, 056 40, 000 4.0 
Se ce ean ane a 7Taf8O0 4) 1225, 000 Lata TOTS) Re | 66 229,153 | 60,000| 8.9 
le Ax eee sek | 65 116; 650. |. 58, 000.) . TO. 8.) 124. 2. ee 97 81, 433 37, 500 7.6 
(Dd © Dean eed 65 TIOIOL TL) 52,538 RT 26 ot, 85 24, 634 11, 500 5.4 
AL Ose see he | 65 36,326)! © 16,000: |- 2002 4 I27-Ol sec 8 22 74,256 | 35, 000 6.6 
Sieh Aa a 30 22,580, 11,200 DMN ad So Seek: 55 80,118 , 30,000 4.3 
ag fe Sk OE 96 225,063 . 90,000 SEM ay alli aoe Seepage 5. Pa 99 107, 057 | 52, 000 ile 3 
ee el 99 924665 | 106,800. | 7,9 [198 20. eben 99 377, 221 | 100,000 6 
ey LR A BA nes gh 85 143, 313 64, 156 reused Whip So Raia eo Ieee 68,383 | 33,000 14.8 
Does A wea Ee G3dt040 1 LOO O00) i= FOL6 Maso. 22 eds asl. hoe 2 74, 103 35, 000 | 4.5 
Osteo te ees 99 96, 855 65,000, b LIE OMEO 88 SAG) 2 Ale 260,787 | 100,000 | 10.7 
GT hoe Bal oe 65 Sera t4s G26) 4) SESSA see Are lal..f Wee 32,642 10, 000 uM 
Grp sed Ie $07 0934) \8 O00. | OITA AS oe 141,486 | 65,000 8.3 
PR te Ae nes 78 36,936 | 17,040 iD Rei Pe 7 ee a 45 129, 336 35, 000 Ons 
Pe arouse Aw 26,191 |. 12,200 HS 2 See 55 45,034 | 20,000] 3.6 
he RS toy peat gg 99 41, 282 AV OOO lee La MEAS SAP en |b eee 81, 190 30, 000 6.5 
TOs SRO! tgs PAG g ses OOO N POLS Hl OT4S eT 17, 000 8, 500 1 
SOR oS 2 eels | 59 346,363 | 148, 250 AS GEA Gis 2 Setanta Se 21,450 | 10,725 | val 
ae Sia oy abe ooh AES 68 | 218, 651 DS JOO00F kg LRA oil ay: ook Soe ee 150, 356 65, 000 4,3 
BG o2 3 SAS) vst woe seemed 90,662 | 45,000 TP A eo (aint hal oy SE, 330, 910 95,000 | 8.0 
Le Aa ; 32 111,180 | 50,000 taps Us ag Verse 2 i 8 370, 422 5, 000 12.0 
2a. t2 ene ae 98 50,174 , 24,400 ORLA Met the Ree ectet tye | 26, 000 13,000 | 72 
CALIFORNIA. 

SBA seas oo Se Baa $310,984 | $155,492 | 11.4 |) 72........... 95 $169,045 | $84, 523 0.2 
re ae ee. 30 BZA, DEC tha 2PL AGS) yi Lose I] Cok ode oe 92 96, 797 48, 399 | cal 
SR yt Fae ee 100 | Pi ie PW aN Ws oo | 80 259,475 | 129,738 | iis 
Oe oe A 92 || Toy (LSchn dod, OOo LOLd | Os sed aR es | 82 263,532 | 131,766 , 10.6 
PS OR 100 266,068 ||, \133, 034. |, 1909 N76 2... S042 | 30 428,024 | 214,012) 11.9 
eee a Oi ae) Ce ee | 152, 947 £04192) DASE HOPES ci2 Bee ds | 14 379, 751 189,875 | 22.0 
Ref MMi ts | 99 | 285,404 | 142,702 Hy er ean ae Oe 25 260,187 | 130,093 12.0 
i EE ee 100 | 239,134 ! 119,567 TRUATIWUOE cecdaees nae | 67 53, 006 31,274 | 12.3 
Per yt. et 100 151, 647 75, 823 Pk SANE | ae eae es 20 197, 947 98,973 | 13.2 
AOE Ska eee 98 329, 599 164, 799 LOR Tale sete crc teres | 52 258, 046 129, 023 | 10.6 
EPA haatuthel a ok 85 180, 045 90, 022 Cis alee eae aan sare 66 | 207,365 | 103,682 8.4 
2h) ie 98 7) et A Re SS I le 0 | ee | 89 | 77,554 | 38,777 | 11.7 
SL ee 92 37, 137 18, 568 BE oak se oo ola eA | 65 372,418 | 186,209 * 15.7 
ie coats bas. | 97 398,044 | 199,022} 12.0 || 86........... EL U88 231,071 | 115,535 10.0 
eA es 99 165, 081 82, 541 TES Oey vi ceuinay 4) 42 | 68, 188 34,094 | 2.0 
1 25 SOO F0LG +4 DOL {0081 1653 189% eek se | 38 | 92,571 | 46,286 | 5.3 
“ee 99 355,389 | 177,695) 14.9 || 90.....0000.. eee 7 A | 40,465 | 23,874) 3.5 
Oe COCO EE 100 38, 004 19, 002 Se hl SOI bat Peet ek Be 13 | 197,773 116, 686 ahaa 
oO a ee | 99 Zio, azh | foeyroun!) LOATH 02. 3c. sens 3 560,378 | 280,189 | 17.6 
Cee | 6 OBC O2 fal | PDB TAD hopes Pall OS na ge «shies defen neler 137, 669 81, 225 5.9 
SE NMA os ao 99 190,439 | 95, 220 BL Hauer. synascniians 5. | 153, 296 90,444 10. 6 
Snr fo tiin LOO 139,146 | 69,573 | 5.5 |) 96...2-...2.-[eege--2-|~ 337,766 | 199,282 | 12.2 
i gai te ae 90 221,229 ; 110,615 ALONE is ad lather é 187,953 | 110,892 9.0 
| Dee et oan 25 309, 947 | 199;973+| - 1758 || 980 send ele 3 308,528 | 182,032 | 12.3 
BR ater, Sista ans 75 626,217 | 292,800 | 14.6 }) 99. .0..205 5.0 1 188, 094 84, 472 3.6 
LR 98 146,928.) 73 7462)) 13741 H00. 2 gees | 180,210 | 111,684} 8&5 
‘CCE a 97 185, 294 92, 647 oe ies kL) RA ete, pC MPO cla 347,001 | 204,730 | 13.5 
) 2 99 AT ERO | ae digs ct As eM AOD, 5, on bs asenguessbivieenpciess 371,663 | 219, 281 10. 7 
Oye 99 46, 832 23, 416 Bi TRO otis acer Uae ae G oma 473,779 | 279,529 | 16.5 
Bolton (o's 95 100, 806 50, 403 Be OMA, Gaul skids al bec dea's iss 499,833 | 294,902 | 16.5 
ee 90 78, 489 39, 245 “a7 a I pape LE ea, a 112, 042 66, 105 3.0 
4 36 254,175 | 127,087 WA TSO Os cote ta ae eae sce fe 283, 800 160, 400 6.8 
BR stra wich 70 BID BOT) ME Oee ie bol| LOT. % caring ereliede. nica ed 274,725 | 162,088 | 11.4 

| Se 31 195, 524 giss02.| LZat 
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Projects undertaken but not yet completed—Continued. 
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COLORADO. 
Per Per ; 
Project cent Total Federal | Mile- Project cent Total Federal | Mile- 
No. com- cost. aid. age. No. com- cost. aid. age. 
pleted pleted 
Chk: 85 | $611,920 | $305,960 | 64.1 || 142.........- 42 | $102,171 | $56,120 | 2. 
TAB. <n ’ 56 55 @a0:) 27,515 | 40 |] 46.2) 26h at 98 113, 737 | 63,829 | 2, 
TE A asta 69,209 | 38,840 | 10.5 || 148....4..... 67 153,266; 86,013 | 4, 
1S... Uae 100 35,084 | 19,689 oH LEY. 2 bk Ble. Stee 72,863 | 36,432 | 14. 
O83... i AK 92 43 104.1191 SOT ONL HAO. « eel 5 4 lee 97,731 | 48,160 | 1. 
PO. tae Me 95 70, 840.1. /35,420 |), sd WaGL. . . et) 12 68,930 | 38, 684 . 
BOR MAE te OP G5, 790 1-121, 191 OR Ge. . nila Ant e. eeee 59,887 | 30,597 | 1. 
Boh IR 100 LSS GET, | 504, 350°) Ma. GS. eee ek. aety, 82,320 | 45, 704 . 
Sipe We Lap F2 99 ABLGOY | 523-304.) re 005... Lee eel dais 86,781 | 48,702; 9 
Bb... eat 100 25.000)" (1h 83). | 6 6 as ake Bele. Pbk, 80,111 | 44,958) 2 
Bad. DO Pu 71 110,133 |. 55,066 | ,4'|| 468-A_iv.5 24]... 2. 52,382 | 29,307 ttm 
i Oe | Gn 100 65,340 |. 82,670,) . sG08 I AGE. teu AC]. tees 65,984 | 29,786 | 7. 
BRAN ese uk 100 49483) 24741 | 3.1 |p AGB... CLL be 38 116,377 | 65,311 : 
Boho Ke Sik 99 116, 246 Be 12s |} A 8 Wdal <3 2a) Ori. ae 66,268 | 37,190 | 6. 
OR... © 16 IM 95 Gi,010 |. 24,6080) BERT ATS syn ee 40 47, 380 26,589 | 3. 
ie A. 0 76 OT BOe P| 48008. | ON ARB. CaM wal. «Adee 22,864 | 12,8381 | ).. 
ALL 98 28, 729 14, 364 G8. h7ayc PRee ee 10 116, O11 58, 006 3. 
SU SOY 2 86 72,905 | © 36,253 |")90,6 1) 78: .. 0 et 98 42,251 | 23, 711 : 
SB 0m ue 98 1857°| 10,414). G09 |) 180-- Seas 95 12, 282 6,893 | 2, 
SR Oy ec 197,914 | 50,470 1 Oe B Ih SOL. uy ce 65 85,344 | 47,805 | 3, 
O.2).'s ea 99 AY @72 | -19,514 | 8 || 188: -. noe we 12 55, 954.|- 30, Gamay vs 
G62. NN aw, 73 WG, 521) 35.400 1 asa |) A880 ads a 16 28,275 | 15,868 | 3. 
OFS IT tee 100 70, 072.1. 35,0800) . 47 1.38073 -00W co: -. cece 63,688 | 35,741 |S 
EO. CKNY O 97 eA set fo 17/442) a 1H 4900 2 S09 ape oS Re es 42,949 | 24,103} 1, 
OE... Yay it 100 074.1. 26/5071. ak | QOBE-. 8a Uhl. c2te6. 14, 949 7, 475 ; 
102 5 SE e880, |) 2b O20.) A.-2F etl UREA) exes pel! -sce: 36,681 | 20,585 | 3. 
08. 2 Ne ee 99 aes.) 115, 7a OTN COOL. Cue rH heed. 49,815 | 27,956 | 3 
108 2 4 1; 100 32,623 | 18,308 p21) QIOSAs er ole. Sade. 67,921! 38,117] 5. 
106s 2 eae ce 93 27, O81 113000 1 Bla tl 2IOE oy .Gue et on 2 abe 121,374 | - 68,116 [24% 
LOT F088 90 BG, OF 701. 120, 613. | 18 Ot SIRs RW el. saree. 35,000 | 19,642] 2. 
C18 < ANT 94 60, S73. 1), 18,884, Or @ |) BBE B i wey eb ss eet. 73,602 | 41, 3004) be 
18 .. Ge 100 80,534.45 40, 267, |, 205 If S14y oer ett ee 60,000} 33,672) 3; 
116. Re. 102, 066,151,033.) a4 1 215. cee ail... cue. 30,738 | 17,250 ; 
NGEB. J eo ae, TS B60" Ur ee O15) Tee S18 oy ote tel. Gets 47,674 | 26,755 | 12. 
12055 et 100 59,5641), 725,400. eR 1) ZIB“A! Gey soli.) bees 64,790} 36,360) 5. 
£35 Se etc ers SHvGtO met AO oe oeky to. ees hearse ee 93,746 | 52,610| 2, 
Toe en 90 a6 Soe beta Gol rari almek oo. erat ter ret be 64,818 | 36,376| 8. 
Poh nse hie) 90 Orr lOs Wore aO) |b eeecmuth ohms oe zien Make, 22,182 | 12,449) 3. 
TO een oi: 30 177,888 Vi): BS 480 4 SEM DORAN So role Ss ee 159,160 | 89,321] 4, 
Pe UN IRIE ce 3 4167901. 22 5880) 1 1) B22-A and Bill... 200,000} 112,240/ 4, 
ii ee eter 87 34,428 | 18, 701 Bie Seo0 coer i eee 40,000} 22,448) 3, 
198.2 Ss he 68,088 | 34,0245 168 |} 2241. 2Ob OTR . : bee. 69,223 | 38848} 5. 
1332. 10 Bt 43 138,264 077,504 J wate 1.2261. seb Re... Oe 36,979 | 20,753 | 1. 
EL GRRE! VS Shea tte 194,989 | 100,428.) ’5)4 | 226A. .£1u JL. NOE. 274,986 | 154,322) 8. 
196i... 2 ET 48 70 57,991 | 28,905.) < S15 || 226-C 066.00. .0.815. 50,678 | 28,440! 10. 
137k OP 98 27,889 | 13,379 acl See ees 508,524{| 16,463) 4, 
190, ee 4 157) 437)|' 78,568, 1 . 490.1) 2280, LST ee5io. 2. Tete 174,975 | 98,196 | 4, 
CONNECTICUT. 
: 
BR! we 98 | $1, 885,265.) $648,720 | 32.2 || 9-A.. aoc ed]... ten. 172,334 1 
Bidet eeea 100 ler” 314, O61] 157,080.) Tia Il Oer cou dele sc pene +e ond ora ae oe 
6-B... sent 8 360, 003.1) 179,105) O88 RISA J sae2 cul. date 147,262 | 64960] 3.2 
MO eRe 40 164, 5664 82,0881.) 4a | 4U8t eo se eee 494'643 | 224640 | 11.2° 
epee ee 35| 205,904| 78,000) 3.9 i : 
DELAWARE. 
5h. ene te 85 iin $210; 143 | “$54,000 7) 6.0 It Lists. ase 12 161,3 2 
ge. pthiad | 17 |: 148,296 | 66,000) “Zl 12). es 6 139) 764 35° 000 83 
Goals PL geaney | 90 30,653.) 13,000 To dO a) Bas ee eae oe 1 210,324 | 77,625| 6.2 
1 22,500} 1.1 
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desea ae 
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FLORIDA. 
; = Per Per 
Project cent Total Federal | Mile- Project cent Total Federal | Mile- 
No. com- cost. aid. age. No. com- cost. aid. age 
pleted. pleted 
a ae 92 $69,679 | $20,000 AS Vu 20 5% aes. sas = 5 $213, 499 | $106, 750 i 
Ree en 99 417,031 | 208, 516 ri 3) 4 Rp kd eae 16 234,656 | 117,328 | 5. 
ee 03 8.8 98 66, 006 30, 000 Se pelt ee Ske c  © ees oe 14 284,985 | 142, 492 8, 
fet...) 000.0 99 46, 879 20, 000 De PRN ee. 2 S 5's Bue es 30 467,017 | 233,509 | 12. 
Greer). U.S 100 BBOSI0 112/015" |) OB Gr 2d ee teas 64 348,172 | 174,086 | 9. 
(oe ae ee ae 70 187, 098 MS OAD | 12. On 2b ee dee eee 95 78, 649 39, 325" (il, 
Jy Are salied | SER ed 92,351 46,175 se, [20 cet coe Sees 15 148, 681 74, 340 : 
Ue Pe 99 Bite tos.) £08,018 | ELA oer. Cte l. 40 |. 53, 983 26, 992 e 
Ro 16 Bea aet.| Rh. Til | | LB ANN by iden Jeow ne 8 69,362] 34,681 | 11. 
Taeh hs .4004 39 305,686 | 152, 843 oe | Se 25 369,717 | 148,859 | 10. 
14 Bo. Sen 100 284, 174 142, 087 OSs IN8B AS cates s 55 358, 844 179, 422 12, 
TP x cee. 100 BAST 130, 000:| ho 3: Ball Sd ce cw -lebe al. ood aees 391,122 | 195,561 | 10. 
LUT see ap eae 99 11, 799 5, 899 STOO Ne oc cee ster, Oem 165, 765 82, 883 5, 
ee ea 35 287,246 | 143,623 TO SS6-A...2 Bee sh... oeas 265,069 | 132,535 yi 
PRASAD, hr) 25 Berets) MOGTV OOS | VERS SO. old Meawen v's baltelss 198,512} 99,256 |° 7, 
TA eee 80 98, 410 49, 205 8.2 
GEORGIA. 
re are 99 $02,918 |. $31,.1592) 2025) 207%e ... eek 32 95 $18, 291 $9, 145 2.3 
Se 12,974 6, 487 BONE 2IG-A ll ages ee . Pee 22, 545 11, 272 1.0 
| CO A 80 98, 922 49;.460 |. 13.6} 2805... 08s 5 98 | 56, 950 28, 475 a7 
Ce 95 234, 569..|..11'7,.284..|,, 6.68] 2206. ...862 4 9 62,645 | 31,3221 10.3 
Bee ERM 3 85 $9,678 -1.5.. 44,8005), 9 %-Gsi | 2210. . | Gee a 25 63,218 | 31,609 2 
he a ee 96 LOT Ets ie OS p SSF -) 1 20s OR zeae. 2. abel 252183 16,797 8,398 | 2.4 
19 86 50, 617 25, 308 OI 220... a. bees 98 56, 767 27, 000 6.0 
DI ccna kas 99 51, 899 25,950.) 14.7 || 226-A........ 15 27, 993 13, 997 5. 2 
ee 94 BO 1LG2 --. 20,591... OSes. ..-. Use? 70 12, 847 6,424} 4.5 
Blae... Vsho) 98 80,011 |. 40.4561 910685] Ag8e 2. 180. 25 48,250 | 24,1251 4.9 
gees. o. Sates 55 154, 067 77, 033 A OUNOARON 62s UES UB... 5 Bae 51, 210 25,605 | 12.5 
ae ae 83 eZ pAS «+ oe 21.4609 D2 GR 28ON CBS od Ce 96,575 | 48,288 | 12.0 
Re aes aoe ad 67 72, 272 SU, b20-| HERB 28. |. Bes, 3 15 42,641 21,320 5.2 
Piss scheads 30 107, 406 5d, 7054) -0hG Ao} 2382. 2. bod23 2 57, 892 25, 000 7.2 
3 Sage 99 BT,087 |. 33,5482 8 LR 2338. 2. 220.. 99 10, 975 5, 487 4 
Bees... soles 95 170, 326 85, 163 SO 2048...) Wose 8 56, 908 28, 454 | 10.8 
WisP.. eres 50 50, 180 25, 090 Co GelliBaon .. oder saih «pee 11, 381 5, 690 3.1 
TS: ae 10 OG AAS, lS 772 hon SOM) SSOURL . 20DQLES . <2 DOE 39.041 | 14,971 | 19 
mast.) 15k) 100 196211 |. 63,1005) DOS GHOST. PPL ae oat 51,849 | 25,9251 7.5 
eae 99 194,097 1 ge h4all HS Bash. Fe ON. ESS 41,247 | 20,6231 4.8 
Weise 81 69, 372 32, 686 Te MN LOO. cia Noes. «cat be 162, 050 50, 000 7.0 
SNE IE ee eae aaa 5, 808 0S: |i wx ster 21 east Le 8 22, 293 11,147 Mi 
ITE are eee ae 100 30, 123 BO QO D> Haack 1:9 Ne eee 12 56, 983 25,000 | 12.0 
ie seg eae 70 65,230 | 9 32,615 |. WSNp does. 12 64,317 | 32,158| 7.5 
i ae 90 Died es oee Hie odes ok ee. edie 16, 504 8, 252 iP 
U2 he ee 35 47, 659 20, 000 BLU beeen chat Lem 6 oe sere 101,723 50, 000 8.1 
PROT OOS: Sets os 3 | 111, 082 1, 000 SAN 2468. 2 AbD. 28 8, 851 4426! 9.5 
LD REE ap ee 99 40, 233 20, 117 bid 24651... SRL SES Oe 16,016 7, 840 .4 
17 "4 Ge 88 52, 692 P4000 TO TA DaRe A SIS. . 3 SBS 44,319 22, 160 135 
C7 ae ee 100 92) 335 35, 000 Sr Qsrees . os dios 20 60, 000 30, 000 7.4 
BAe s ob aifion,< 99 79, 050 GL D20 late ideas... Wes AES occas 18, 735 9, 367 5.0 
oe 92 74, 294 Dis Ad lar) 0. FS 2400! St. Sih. s'. O 43,552 21,776 | 13.1 
Ripe tide slot coc acs 47, 845 23, 922 CE 7 RR i yo 46, 135 23, 068 7.0 
BASIS. on 25 5h,2 10 49) 856 24, 928 9. OaeOBL et |) eaee2 10 21, 507 10, 753 2.9 
158 60 62, 622 26, 301 9. See 2b2y _: PO. Pete «B90 44,513 22, 257 5.1 
Y . MoTal EBS 2. Gates tle ka 2): Ba 15, 118 ro 559 2.7 
AERIS 2 aes seme Sean 64) 221 32) 110 5.5 
2B) 2e5ul - 2 dee... Coe 33, 203 16,602 | 2.8 
8. OO 286. 22). BEE. als <<. ee 94? 163 30, 000 | 15.3 
Rode 2bSAT Sb Pe ose . 5.2 See 64) 256 20, 000 6.1 
MGA OBOLE ..) CIR SSE). 3S 34,832 | 17,416] 6.6 
AB OE 2G0S . . ROR SE. STR 43, 497 4,836 2.9 
G.. 5H 2602A.. PU es <a. SME 26, 328 13, 164 6.3 
SB D613... 0, POE Ts = BSR 139, 506 69, 153..|, 10.4 
Oe AN 964 os ol HOSA. eas 30, 801 15, 400 | 11.5 
So. Sth 266 FG, 1b SOLIS. Fes 25, 975 12, 987 7.4 
6.326612 2205.2 30 12} 840 6, 420 3.6 
So Se DOR ae s Wades sa. IS 38, 916 18° 790 1.9 
welll DOTA. oe OR a. FE 32, 420 16, 210 5.5 
a. MEQ, oo ae eaee lens etde.e + 102, 532 51, 266 | 14.0 
GeO i ats cataretclies Hien a 39, 846 19, 923 4 
Ac 4 p's SR a a EO na 70, 585 35, 292 2.8 
Los M210, "oy ao wakes saat ea 33) 748 16, 865 3.9 
4 es i a ar Fac aa ae Os ni 30, 800 15, 400 5.1 
od De Bl 2E0 Oe, & a> Rea ald. ah. Sey 33° 924 16, 962 | 12.5 
Z) Quotas «ab aeis debs seaee 43) 249 21,625 3.3 
, yt ig i ee on, Be be 86, 243 43) 121 9.4 
fy LDH 29 Seee. Cee alee cot tek 80, 927 25; 000 6.8 
SM ieee sch task dla +. sswuy 23) 670 11, 835 4.0 
SRA ORIG LL gawe ols etek aes 155,381 | 78,481 | 12.2 
Se Dlt 250 veo oh dx UNS ola ot Sees 22,479 11, 240 2.6 











2 Projoct reopened for resurfacing mileage previously graded and drained, hence no mileage shown here. 
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IDAHO. 
Per Per ~ 
Project cent Total Federal | Mile- Project cent Total Federal | Mile- 
No. com- cost. aid. age. No. com- cost. aid. age. 
pleted pleted 
1 gle OE ih a= 100 $15 997) $7; 999;) << G:Sei5620 ol. oh ae $172,752 | $86,376 | 9.9 
16-B 100 42,073 21, 036 ee OO oh einai 4 dees 58, 872 20, 000 3.1 
yA We SS 97 189,300 | 94,650:| - 13-6487. J.4 2: fe od ome 73,472 42,000 1 
33-B 100 108,374 | > 54:87) 480-5824. ee 5 115,104} 65,000} 9.0 
aa oon 100 34,792 ANTS AUTO NSO. 2. Dit hao 22,400; 11,200} ...8 
PTAA ged 100 AS BOS | 24-3840) 2 1, FOO a0. | Peas. sa 68,436 | 15, 843 i2 
ab Wa Raced, AN O5 S704) BOS 883°" GsQUN GOA. EEL ERe | aes F3,915'| 26,957] 7.8 
Gy 2 Rs os) Le 56,463 | 28, 231 GEO.) RRR 1 OP 68,801 | 39,904} 13.7 
ci an MD 1 143-4691). FAs 73-2000 ORS: an as 159, 867 3,096 | 11.7 
ys Mae Malo ania ph 66, 440°} «- 33;220-}-1254°]] 60200... 2 2k 103,929 | 53,943] 10.1 
Reeat: Pee 1 330,407-|} 175;000'|} 12:7] 682.2000. 00.ih 22. 2¥. 49,086 | 24,543 | 2.0 
Saunt pire 10 67, 087°}: 87; 737-+ 1.7 
ILLINOIS. 
120) 5 Bele 99 | $152,969 | $76,484 | 4.9 || 26-Sec. 21....]........ $121,594 | $60,797 | 4.9 
OM. Siul 40 26,449 | 13,225 7 U 26sBec 2208 Ms, 0 ke 138,060 | 69,030] 5.7 
Tee, sere. e 95 096 200+ 113,196 )., besa 2OLne «One aie. 1 ae 950,950 | 475,475 | 21.9 
TO: Meas 96 988 588 |) 163,526). S005) 278... eo we ae 180,329 | 90,164] 5.3 
Fale Ness 90 184,076 | 50,080..." 2/81 27-See, SkuG th | aay 87,731 | 43,866 | 3.1. 
Tele td Peek 95 119,731) 0500866 1 SiS OS CO tie Ae yen 163,313 | 81,657 | 4.7 
(i a 90 24,698 | 12,349 565 \84-Sec2hee ane... 33, 169,554 | 84,777] 5.7 
7c 1 ee ee! 95 78,306 | 3,700.1 116) 34-Sec. 27a. Th... J). out 46,794 | 23,397] 3.0 
SPV3../. Vb 99 17,547 8,370 RE Sslitsy Sau mn ae Ma 87,525 | 43,763 2 
8-Sec. 18..... 85 265, 381° | 121,001) G50) 35-880. 17co.0.. 1. 20 104,339} 52,170} 3.9 
92800, 3244 90 91,358 |. 40,240] 2.0'||-85-See. 18.0. [020.0204 86,760 | 43,380] 3.7 
1 7 eet 99 238,943! 98,506 | 4.2 || 36-Sec. 66....|........ 128,275 | 64,138] 5.4 
1SBee.-Te eset 90 26, 806 7,219 481 BE-Bée. 67sd040- 5 Sos 127,762 | 63,881 | 4.9 
19-Sec. 18 99 17, 816 4,454 RU ae Bec. Oehe ue). ey 84,451 | 42,226 .6 
19-Sec. 19 99 $8,259 | 22,065 |: 2°211/38-Gec. 45.2001. 2. fae 157,566 | «78,783 | B2 
92 8 Bek 113, 5430 OR. 386 | 2iS RRO” Ak ao Lae 231,388 | 115,693] 6.9 
DAae Oe Ai Ua $3, 702 Wh te SOL) Laan eget aa ae ae 254,663 | 127,332] 7.3 
ry ye a 8 AT 478, 2024-200, MOL) 140M Ase eee 8 ad, 196,647 | 93,323 | 5.3 
26-See, 16000, . a2 182,285 10. 191,142 |. 6.80 40-Sec. 295.5 | le 132,943 | 66,471| 4.8 
B6-Soac. Vcd ales och 184,723 17. 92,362) 5. 2:)) 41-Sec. 163502). .... 402 137,263 | 68,632 | 5.0 
26-860. 19900... a0e 138,794 | 69,397] 5.3 || 42-Sec. 161...|........ 223,383 | 111,692 | 6.3 
INDIANA. 
GLEE, «Cee B57)" $454,076.1 $210,935 1.0548) 17s... Ud. oe aoe $498, 057 | $242,289 | 12.7 
GEO. Maas 25 476,566 | 227,563 | 11.0 || 18-A 99 278,624 | 139,312| 7.0 
64 eS 26 126,484). 68,917.40 SSIS 19,50, tua ae” hie 222046 | 111/023 | 12.4 
635 acs RL 73,893) 28,2081. 5.1280) 2068 0.5 eae. Loe 74,891" © 37,446,40.gee 
OO. J. ia 99 $19,555 4.1159,,076 1, Sc iets 6 NO 108,671 | 54,335] 8.8 
10.80) dee: oe 375,099 di) 187,560 4 1065 U 2B AT SI ale. Be 1,716,438 | 802,219 | 28.8 
LOB. ea 83,528 | 37,248 RUG SPAY 2, Re oh Oe 214,225 | 107,113 | 6.0 
13-B 34 447,169 |) 223585) 120028. Seth abeo in 425,546 | 212.773 | 14.4 
13-05... aus 57 380/015 4-190, 008 475 780m 248. ORE... Sie 994,576 | 497,288] 25.6 
jie Be oe 45 258,529 | 129265] 7.3 || 24-D 100 7,909 3,954 i 
144.0; LOPE 93 177,661 | .88,831,] 4.7 || 28-A 8 269,191 | 134.598] 7.0 
15+A2. 41 676, 282 | 7800, 747.1, 13s9l 28. Nee Ue 107,565 | 53,782| 3.6 
16 ARSON: 9, 072 4, 536 rE MAE] eee ee 2 287,849 | 143,925] 2.5 
16-A 97 478, 864 | 235,164 | 11.2 || 31-A 2 257,284 | 128642] 6.9 
16-0) ie.) 75 315, 821 | 157,010}: 11/04) BIB... 2)) 19 323,289 | 161,644 | 10.7 
16-E 55 Wh 280,004.1:120 O69 1), SrOa ee... ALS... ae 137,571 | 68,785| 4.5 
16-8. 4 bu4 99 249,902 121, 406 L MSIOU STL. eRe Wek Be 87,3321. 43 686 “8 
1662 84s iC. Oe 90,199 | 45,099] 8.4 |] 32-A andC..|........ 102,710} 51,355| 3.3 
1610 20 Beg 97 20,912 | 10,456 ASE BCPA aL Sa 123,219 | 34.383 |. A116 
16. 3, ORES 223,782 |..126,907 1 alee sae ae te. 98,770 | 49,385] 4.0 
AGP 99 499 40% | : 214,701, |. LAPa B40. US ae 480,920 | 2407460 | 17.4 
ES ei Se Sag SSL, BZ 1. «160,34U:).4 Ree Bees oe Ie Ie, oO 196,390} 98195| 5.5 
WAC. pent 5 309,357 | 153,440 ENE Gon os Pee ee ok Hee 90, 985 45, 493 3.3 


























IOWA 
SRE eT) A Name baecthead Sean ea Mable 2 lS) ae ET ee eNO 


54 
54 
99 
17 
98 
95 
99 


$111, 057 
215, 763 
39, 100 
465, 002 
87, 271 
103, 731 
94, 487 


$31, 532 
109, 960 
19, 550 
220, 000 
21, 087 
50, 000 
47, 200 


405841 98, od See 99 
Se NIA eek 94 
19 iba Ey ar: a 
Pea agit k, | Bsa, 99 
THI AO ok eek 99 
16.9941 DIF... here 98 
15,64] 2207, ., Sle 99 


$125, 932 
131, 782 
23, 242 
911, 044 
60, 005 
106, 010 
419, 835 


$17,455 | 13.1 
50,000 | 21.2 
11,600} 1.4 

351,500 | 17.6 
26,500} 14,1 
25,090 | 16.3 

149,000} 7.5 


ee 


aes; 
~~ 


a ee 


a ee 
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4 Per Per 
Project cent Total Federal | Mile- Project. cent Total Federal | Mile- 
No. com- | cost. aid. age. oN 0. com- cost. aid. age. 
pleted. ‘ pleted. } 
Rian. ee 99 $50,649 | $25,000} 10.6 || 96............ 99 $52,358 | $22,800 | 12.4 
a 99 260,678 | 16,5851 .4.901) 98-D.. i500: 2 36,260 | 18,100] 4.7 
Sa. eee 99 58,367 | 29,000] 12.2 || 98-AB....... 70 94,319 | 40,000] 14.0 
BA... ead 99 20,2640 1 25,0001, Santi! 1088. 00a: 40 91,727 | 45,000] 12.4 
OE ES OD 99 BOS 207) | 235300... 19441108... Poh 98| . 75,445 | 34,000] 9.8 
i 99 O0,G46 |) 45,900.) 10th DRT ee! 12 49,986 | 24,900] 21.3 
“SER CR a BSG080 | 0b, 80d) ATER 120k ee 45 27,793 | 13,500] 6.8 
LS See 99 $46,415 |) 172,000... 18:21} 122°... 200. 40 76,052 | 31,800} 9.9 
4-BO..t 77 228 S74 ey 11S, 000.15 20280) 1238 cae SEE), eos 52,200 | 4.26, 100 | 73.8 
OS aR ae 95 $8,588 | 128,198) 1597/) 1232A BCs. 30 50,890 | 25,400} 8.8 
| as 1 15, 805 7,900 RBCS SB Lewy 13 412,278 | 196,700 | 12.5 
I Ce 99 POG SSS |. HL PS) POPS WBA bs ee 98 77,794 | 30,000} 84 
Bea ade tact «2. eh 123,102 | $20,2001),40s 2:1 13544... cif... 6 127,663 | 58,900! 2.9 
Soe. 2. 0t1.. 55 $28,966) 0, 64,483 |b 1726 Wis6al oer. 5 282,379 | 140,400| 7.0 
Ek Ee 99 134080 1) O5500 |), 2018 187.8.) eee Mes ats 90,118 | 45,000 | 12.7 
9 SN OES | Same 173,060 ay, 80,400 ii, SaGaledS8.H. cs OR eh Toe 48,290 | 24,000} 14.3 
3 Se eee 196,608 | 92,400; 5.5 )/ 189-C........ 38 118,524 | +59, 262 (23.8 
55-A &B ..... 15 598,636 | 286,461 | 16.3 || 140.......... 8 369,181 | 184,500! 11.3 
A ea 98 O1 7065), 445,500 1) 20i6341) 1418. . Ae.) ae 29,262] 14,600| 6.0 
S50 OE Ream le SO BIG 20 400 L144 Bh Dag oo ee has he vs 39,729 | 19,800} 5.9 
eee bee, 99 505,256 | 190,400 | 17.9 || 145-A-....... 20 85,539 | 42,700| 9.8 
Oy ot Pes 64 221,409::|, 110, 6001) G615 Wi 146.0 eae 86,204} 43,000! 13,2 
Ba. coats sot 99 82,566 | 27,000] 10.8 || 147-C........ 20 529,791 | 264,800 | 16.4 
CS oe 1 5Q7, 476 29288, 700 He 17.58 HO. Ae den 84,939 | 37,900! 14.0 
MGe-ACD fy .01)....502 125, 600.4. 000,000 |. 11e% Ws lee... J. s a 66,779 | 32,900} 15.3 
63-F....5.4.. 42 Dear? 12 COOL 600 Wdeke ie eS he 30,635 | 15,000} 9.4 
Reel ov sau it sc BPs 25 000-00.) 12,500 «BiG. Ml deaae t). doe tes < om dee 55,475.| 27,700.) 13.8 
64-B......... . 20 45 ee a. 21, 200 d. US aa Neer. eb. SP 48,550 | 23,900 | 12.2 
64-CD....... 99 41,679 |. .20,800 |. 12.1 || 184-A........ 1 57,652 | 28,800 9.5 
BemA ee 77 Po Maas: (35, 00G sty. 1054 Vo tie PS 17, 451 6,700 | 3.0 
GBC 6 bee: 82 170, 1850... . 84,000 4, .:23.3: 4) 155.2. ae 22 88,827 | 44,400 | 16.9 
| a 70 72, BLS de, 35,200 I, 20070 16620... S05 2 149,102 | 74,500] 14.3 
Se 8 41,325! 20,600] 6.8 |! 157.......... 4 88,027 | 44,000; 2.6 
70-BC....... 99 76,498 | 35,000 | 17.5 || 159-A........ 6 67,739 | 33,800 | 8.5 
7 ee 89 75, 835 | . 37,900 | 21.8 || 159-B........ 15 33,051 | 16,500| 8.6 
(pa 85 47 A884 0. 12,000 1. ASE N AICO. |... Res foes ue 17, 361 8,600 | 5.1 
28 RUE 75 60,686 30,000.) 026 1618... Tee. 2. 22: 115,418 | 57,700 | 12.6 
74-BDE..... 97 229 660 +h 1115300 1 $27fGNLG2. .. .. 202) 25 44745 22,300 0 7. 
ROHS SCn) 95 99,964 | 48,000} 14.5 || 164.......... 2 60,894 | 30,400; 8.6 
iS See Oe 99 MAT 035 Wie «73 p000 Aig 1 SSP, IGS. «2. foe Lode toe 9, 900 4,950! .8 
hha Sala 99 160,786 | 54,500{ 2.7 || 165-F........ ae eA 77, 854 | 38,800 | 18.0 
ROM yo. s'. 98 Ti; Bas | 3G, 000 1 1000 167 ee alec eee 80,099 | 40,000} 16.4 
oe 30 AD 256) 31,000). ise ROOD iy. leas eae 101,256 | 50,000! 7.3 
Piety... o. 99 TH 466 P16 900 1 145 F170. ne Seog 143,633 | 71,000} 13.5 
Sorte ao ee 93 TOG ge SOP OO TS EES ed LS Ar de 107,212 4+ 50,3007). 1256 
85-D.....2s.: 20 Doisah  LEGse {on De GAN habe seen cities as ae 2), COOL) 10,300 2. sane 
RSG. So. oo se 45 146,772, 73,000 | 24.3 |) 17254... 00.5 eR Mie 59,171 | 25,700} 13.6 
Ba oe ls. 8%5. « 36 $2,875 | 41,400 | 28.2,|| 173-A.......1 | 2 22, 8iG) | 1); 400 eM 4eg 
88-AB....... 98 443520) 22000 1510, 7.4| 1705B. 45. ot ieee de 62/720, 1) | 26,8000 "* bet 
ay, ae 7, 600 DSO le obs gautehee s. cts A tong 55,126, | 27,500 W132 
RO. 20s, 3 72 $59,005 0). 75, O00 20. Wot lad. cs ece | 20 80,349 | 40,000 | 12.0 
91-BCD...... 99 GUE |e 30; OU VL 1016S oss dete Ul bast aoe 91,438 | 45,700! 15.9 
a 1 EE TA OL) Gay A ly fs 5 ee ee 25,687,| 12;800'1"" 278 
As «5 okies : 86 68,502; $4,000) 11.0.4) 179-4... ost it leh Bede 32,285, || | 16,000.) > - ary 
OF wi. su: : 48 B16, Bart fo 407, TO SBA BOD ok ae ese aga 264,170 | 125,000; 7.7 
KANSAS. 
) | | | 
2 SR 997), $191,607 | -$62,445 |.. 4.2 {}/22-T.... 220.2 94 | $648,878 | $151,560 | 10.1 
12) a ae 99 15, 148 3,810 USN QE-E, , : ee! 50 |. 1,583,334:| 382,605.; 25.5 
2-FG........ 25 32,346.) - 16,173 |...2.2)|) 2-E FH J: 2. 95 354,236 | 65,970; 4.4 
2-CDE.. 2... 66 478, ABN . 230) 234. J. 23.44) (30-D\. stad Gd. 0 20) 589,907 | 150,570 | 10.0 
ST ae 99 1495120 he 68,276.40 - QB Wi 30-G .. ANIL ...  oee 489,497 | 88,020] 5.9 
3 ae 98 $42; O58..|- 271,128) -.10,.2)1) 824OD.. 12. 96 456,055 | 85,200}... 5.7 
Ys. ok Pelt 82 175, 658) J). 078,075, |. 25.90 83-0. 2. S5u, 9 81,445 | 40,723.|.. 3.2 
| 2 Sas 99 472,970. |.-147,150.| 9.9 || 38-G........ 95 5, 858 2,897 wh 
B- Bi... 91 88, 624. |.-.44,312.|.. 3:6 || 38-AL.. 2022. 98 108,094 | 54,047 | 4.0 
Pea 91 129) 515, 1a+.64,.758. |. ..5.5 || 38-B.. 2.202, 51 149,356 | 68,925 | 4.6 
a ie 58 DEA OD Bibs 9G6 OOD: |x mB ds |} S454. 5 ERR, 98 1525 1584) 75, 87701, . oS 
(| ee 96 767,829) te (274, 348. | 18i3")| BS DE Y 206,00... 229 58,189 | 29,094] 8.4 
Se 99 270,810 | 112,065 | 7.5 || 35-JKLMR.. 89 671,763 | 250,920 | 16.7 
meo-AB....... 99 243,278 | 87,;770| 5.1 || 35-FGHN... 99 382,387'| 137,220] 9.1 
mio-C........ TAF OR 201, BOS | 06,240 |" 44-11 87-ODE 2. 99 301,915 | 150,882} 8.5 
13-DEF..... 48 794,615 | 229,984 | 12.7 |} 37-AB....... 99 75,838 {1 37;910-| /3..4 
™ 
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Per 
Project cent Total Federal | Mile- Project 
No. com- cost. aid. age. N 
pleted. 
39-AB....-.- 8 $247,463 | $75,495 5. OE OF SOL.. 2 Ne. 
40-ABCDEF 51 550, 454 136, 275 GAM 9838. ee 
40-GHI... 40 942,460 | 44,723 1,1 8,00] 99.6). on. 
41-AC....... 54 553, 861 128, 580 S26 1008 |. eee 
41-B.. 80 72,881 11,415 FSM OLE | 5 eR 
45 a 99 579,562 | - 187,609 | 24.8 |) 102.......2. 
448 00, 99 79,018 | 15,750 |. SiS 108i... ate. 
45-E... 99 66,995 21,045 COR LOA! bs ree). 
46H et 26 411, 738 143, 940 956:11) 10608 2. ORR. 
Ad 33 Ya 8 98 24° 031 8, 694 ZS HeLO7 2 SS OBST: 
48-CHI...... 95 706, 412 145, 000 10.7 || 108-AB 
§2-ABD..... 31 381, 581 120, 795 8.1 {| 108-C 
538-A BCZ.. 80 318, 828 91, 545 6.1 || 109-ACDE... 
54-DEZ-.... 15 1, 023, 839 282; 705 ISfS 4 LIOSS os See 
54-A. lle 15 "318° 976 84, 000 Fm Ca Wee BY it BA i 9 
5B-At i feo ee 88 545, 881 119, 325 SOM IZ 4, 2 See 
60-AB....... 99 206, 005 103, 003 RAS LIB. es See 
66-A BCD 30 586, 029 169, 035 11.3 || 113-A 
TAB i.e. een 60 331, 350 46, 095 3.0 I TTA 2s a 
Tee 39 122° 823 46, 155 SIS thee 2 oe 
ff =) See 93 315, 484 103, 905 13.0 4) 1165... ee 
Tho. Bee 91 40, 088 16, 250 5.7 || 116-D 
Teh. ie 3 96 98,528 | 49,264! 8.9 || 117-B 
y,! Sy: eee 70 76, 824 38, 412 SHO VET SRS SO 
(9=Bi. fee 7 81, 462 40, 731 ASD TIS Yt =. yee 
Siren Ae 26 231, 215 60, 000 4,0.) 1195. 2. 
82-B 2 5 242’ 534 99, 210 GIG 120 at Oop es 
OS ee 17 82 617 41, 309 15.0 |} 121-F 
84 ee 95 36, 856 18, 428 GAG al TAL ee Pek 
Sone. Lo We 96 83) 845 30, 000 Dd 120 2. Fae 
SG ZOE 8 OOe 97 182, 210 50, 210 4:0. L238 8e . . fan 
SPoel 2 eed 22 99) 607 36, 210 DN TSA Re ae 
SEA fi Ae 40 45, 297 22, 648 6.8 || 125-A 
SO. 2 ees 26 83) 235 25, 000 4G UT LOB RY. Pe 
SOSA: oS Z 243, 158 75, 855 5.1 || 127-AB 
9253 ee 2 ee 18, 866 9° 433 3 || 128-A 
2-ACD...... 60 46, 686 23, 343 SG 1200. 2 eee 
95532526 ORS 12 30, 353 9, 860 Ro LLSOee 
UF a eee a 25 122° 220 38, 877 Deo) LSU ae 2 were 
OF isc Oe a. ee 17, 140 8, 570 ASM da2 ee oe Dee es 
KENTUCKY. 
Pavel citroen & 52 $116, 395 $58, 198 SOK Eee ee ee eee 
SHAD. ic vous 99 335, 545 TOON SIN ee ie Salt Cee . siamo 
he Cai Gi: erly 97 40, 770 14, 797 eon Aes eee 
(a) WRN Delia! 99 89, 754 44, 877 Greeters be ene elec ce cee 
G2. eee 99 123, 700 61, 850 Se OU A coc pecs 
Jesbonts dawns 95 68, 008 34, 004 Saar tole te oe eee eee 
Ste A peas Sey aly 40 271,168 | 131,147 WIS ta ds se See. eee 
LO=A cece 93 170, 641 85, 321 Go ROI AS oleae 
ge hg BORA ol 99 0,000 | 14268 O80 TPIT. 7 HlOre sone, eee 
17 ee 97 233,088 1-116 b1G 17" QO boc ee cc eee 
21 Ae 3 96 142, 548 71, 274 aD Rice Bia e atet 
FR OIE) ied ig, 45 375, 543 187, 771 Osa HG Odi est cicw.c 2 
Dy SAM Svan nie 74 158, 006 79, 003 TaQGQe ee ce ve 
OR eat tae e 99 593, 281 239, GOO Mahe DN GSe oor wc oat 
28m Al, Bere: 30 468, 739 234, S10! SUES bas Swiss cose 
29-Bi.. Jae 58 334, 380 167, 190 OG SuiGdie kos on edae 
29D). 59 81, 397 40, 698 © cy men ba 
SORA wc RS 95 64, 640 32, 320 2. Bit O9as ee ole 
Sess ald 83 203; 901, |..101, 951. | 18.61) 70.2.... 48. 
BAN RR a 6 90, 200 45, 100 Sta a7 tk. See 
B4RA Ee 81 47, 222 23, 611 APSA TD Ae ON Se ee 
85—B 2 2c elowe 20 113, 772 56, 886 TED Tae bis Gi SR ee ee 
BY AY. Ween. 98 141, 242 70, G21) ti ORAM 74k BO See. Ne Be ae 
STEB os eke 53 137, 932 68, 066.) 12S aes SO eds ee 
B7~C..c sit kt 30 64, 909 32, 454 DW PGi he cis ee at cee 
Uae pone 85 182, 481 OF, 241.1 LL Abel it teak =o g eee. ah. ceuke 
41-AB....... 98 157, 079 78, B40. if LOG a 78S det See sak eee 
cS La 94 66, 302 33; 151 4.4 























| Per 
cent . 

com- 
pleted. 





77 
90 

2 
33 


wee ecece 


cceeeses 


eer ccsee 


eerceeces 


Total 
cost. 


$35, 336 
84, 323 
265, 122 
75, 613 
111, 018 
239, 503 
79, 022 
90, 833 


$87, 551 
106, 506 
252, 286 
228, 384 
178, 072 
20, 432 
48,591 
78, 706 
327, 696 
354, 676 
29, 304 
114, 442 
41,740 
362, 409 
170,726 
46, 867 
70,729 
155,556 
77, 484 
169, 166 
91, 238 
47, 423 
27, 077 
91, 419 
193, 119 
170, 015 
367, 218 








Federal 


aid. 


$15, 000 


89, 805 
31, 500 


$43, 776 


53, 253 


126, 193 


I 
89, 036 
10, 216 
24, 296 
39, 353 


163, 848 
177, 338 


14,652 
57, 221 
20, 870 


181, 204 


85, 363 
23) 434 
35, 365 
77,778 
38, 742 
84, 583 
45, 619 
23,712 
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2 Reopened for surfacing. 
4 Bridge; length less than 0.1 mile, hence not shown. 


26866—S. Doc. 286, 67-4——-4 




















LOUISIANA. 
. Per Per 
/ Project cent Total Federal | Mile- Project cent Total Federal | Mile- 
No com- cost. aid. age. No com- cost. aid. age. 
pleted. pleted 
Din cos bes! sis 100 |, $123,942) $61,971 | 16.9 || 53... 0.2.4.4. 100 | $133,523 | $66,761 | 10.5 
Pee eek can 35 95,982 | 40,000! 22.3 || 55........... 92 216,163 | 108,082 | 17.6 
Bd. stag wate 100 40,475 | 20,237 |...... Pe SE ae igs 95 111, 821 55,910 | 13.0 
REN as Binns 99 STO SGT. CN aes RC RM i de 95 99,335 | 49667| 4.8 
Des » = -isie\ 90 81 SOT PAGO OS B00 ALO Oa. . scree cues 95 435,998 | 200,000 | 35.0 
Boe st «oa ¥4s a4 98 146, G00) a reyads | LbeO MW Bou. oc. eorou con 95 733,471 | 200,000 | 32.4 
ENED AG 97 E2459 076152261) 80; Bae se 98 153,899 | 76,949| 9.0 
BE co weite oe 98 #10; 638°1°35,500). 1002 th 66.0 ole 96 334,503 | 167,252 | 21.1 
Bees a ues a « 96 S87 1760) (208,088 4" obey 1h O80 bees 5 349,908 | 170,984 9.5 
ce Sa een m 100 116,528 | 58/264 | 13.9 || 85........... 77 460,036 | 200,000 | 35.0 
Be lists bide 100 iste esha Cay pe ce ee ACM |G eS eR SR te 305,365 | 50,000 | 27.0 
LER eit 99 PACER SOU ADEE AeA Id een Sat 303,239 | 151,619 | 18.7 
Bes sical Sats 100 472,123 |” 210,696 $4.4 || 125-B.... 2 .|... 20... 229944 | 114,972] 18.5 
Sl ait 99 209,621 | 100,187 | 12.7 
| 
MAINE 
EN RS PIER ee 93 $93,950 | $46,975 (Soak? RE? Sa | a OA pre ae $47,788 | $23, 894 4.0 
Bone ee ie 90 195,115 162,079- 26) 3g, 99 464,348 | 223,951 2 
Ts Ra 75 S09 Ret) TAG. OTR | VEL He oo Loc Neceal. ) Sinks 44°029| 22,015| 3.4 
by FS ATES 1 349,189 | 132,800| 6.6 || 36.......... 62 238,261 | 119,130) 6.0 
Ree Ae eteee| oce eae g8.908 | '.31,4004. 94/6187... 020s. 10 42,751 21,376; 2.5 
Je ee eS 97 Se Oe ae fo ee 98 72,840 | 36,420} 3.2 
i Aiea oa 60 BIT GOO ABB BLS WTA NAO ee Beek oo Be 114,462 | 49,800| 2.5 
hG oy Sree 58 168, 7521) 81,600) $42 abe eee: 52 98,532 | 49,266) 4.0 
|. Spee ange 99 102, 429. {ss 51, 215-b 9 |) 49. cole k 81} 112,496] 56,248] 3.6 
AOR ee 99 CS Pe es 200 Se Au As Se Oe 93,363 | 43,760| 2.2 
7S aS ISL 15 AT, 360° |) 23,680: FO LB 4a ne 36,580 | 18,290| 2.2 
7 ae he ae 75 265, AG 198 BOO. OPS 48ers ete oe 108,560 | 54,280| 5.7 
+ Rp Aupeign 100 104,763 | 52,381 (Ue ee ea 53,325 | 26,662) 1.8 
7 AO Spa a 45 280,275 4+ 140,087). 8.6 47... cl oe 11, 188 5, 594 3 
Se aR 77 404, 678 1) 62,287 | Geb Wage ee eS 100,179} 50,089| 5.1 
O7-AB....... 92 DAT BU Al SS, GIG | 8G} A0IL. ech sae 76, 076 38,038 | 4.3 
ro: ca py 52 151, 46% 1905708 2 Rae Gein ce 60,935 | 30,468| 3.1 
Me cee ues 75 5a 0206 ii 260000 | TRBPEGIISIG Laake. aed 54) 591 27,296 | 3.1 
ae oy Ra a Bi G11 7 88.800) 6 1 BSN, 5, SES | kee 827265 | 35,200] 1.8 
MARYLAND. 
DS Bvchcn sues 85 $43,574 | $21,400 Beet Oi lee hte is Pate $80,736 | $40,368) 2.9 
EA 99 36, 049 18,025 1970} a an, Ura DR Maar 70,855 | » 35,428 | 2,2 
5 ae 35 43,402 | 21,701 B.Ouor.. £ 7 94,160 | 47,080} 3.3 
Ae Uae 83 104, CE) (oo, Sot eS OW GBe ess Sieed lou ge dak 46,729 | 23,364) 2.9 
EAD 0 Rs Sad a AS i Us ap ae as tiga ty ACO eb A ere Deane 88, 413 44,207} 3.9 
jada arti all Ree len G5. 400 Te a0, OOO mee At gen ON a en SO 66,302 | 33,151 2.9 
[i Sale AI Na 12 FITOTS SES GOO He PEON TBS eee Wont, 82,423 | 40,000} 3.6 
(8 Ee ta, Sa MEM polep et CTI) iatre ee UT 8 Ee ee 120,100 | 35,000] 4.2 
°C gal Via RR al a 57,064 | 28,532 MAH eee ee enn san cane 98, 861 49,430} 3.3 
aed pe 10 45,142 | 227571 TEER Gt acc mea cies oak Meee 64,771 32,385 | 2.0 
1 pera Seale all 45 56,262 | 28,131 ORM Sao Cale Cae i eae 61,310 | 30,655| 2.1 
MASSACHUSETTS. 
5) BOS TOON Shadi |) S65 74 (aii 3,15 4e Bo eel Ls We $131,449 | $50,538 | 1.5 
1 ae 100 117,600) ))  /55 041) 2.8 i) 4a 72 a 231,542'| 82,915 4-. :3.8 
La ae 100 rr Ag Ad Re le a | eC A le 98,275 | 51,780] 2.6 
ea esp oe 100 176, 541 88, 271 FAN ARS oC eeRee, 100 90, 101 38, 037 1.7 
RO 100 82) 641 38, 390 SLR) IN ae pa ttey Fare A a4 50, 923 25,462). 2.1 
PS 21 G2) nT 8 BR ODO! «+ 404 I BO). c SENNL SS AS 79,850 | 35,260| 1.8 
ee Sk Eee 1000773 11°53) 800 |. 227 I B1-B.. ie, 3 117,140 | 50,080] 2.5 
ae es Re 948 ORT 1s 8419001 28 WBS... te 100 197,790 | 64,160| 3.2 
CS Oe 99 904,907 | 102,108 oS. 1 64-B oo 213,424 | 53,820| 2.7 
Bee eet tot done t 224°455.| 9 91j440-+. 4:6 i] BG... 100 130,997 | 42,820] 2.1 
|, SRS ee ees 151, 871 1B, 086/41.) 607 {1 505. SOR k 80 58, 581 15,680 8 
ea Se, 45 172, 261 86, 131 Re Wl Olt os Soe ek 95 258,581 | 107,860 | 5.4 
i ae 100 28, 265 hye pee oy. 27 175, 221 60,180 | 3.0 
S058 45.4.3 4 200,150 | . 66,460 | 3.3 |) 62B......26.2 30 278,505 | 83,348 | 3.5 
Bee tty os only & 82,528 | 29,880 Pe Wt Odets's Sneeene les ean 211, 090 91,040 4.6 
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Per Per 
Project cent Total Federal | Mile- Project cent Total Federal 
No. com- cost. aid. age. No. com- cost. aid 
pleted. pleted. 
CAO ache ei RRO $72) G08 t  SEENEOO LE Th BO ee poke meee ec eames $19,993 | $5,680) 0.3 
BO pec aeel) \2aiee 74,300 | 28,3600} 7-12 P SO—A. eae ye) 1 54,478 | 18,180 9 
a a a 1 165, 00271) ABB RAO PPP ROT Gh Bae. Ba. eas 84,106 | 28,040; 1.4 
Wea eee 25 105 S5t COLSON Tt eS. eaes, emaee ky . teers 119, 274 59,637 | 3.5 
Rises lek oe fea hee 95,383 36, 940 PR Shek wee Coens 76, 449 19, 340 1.0 
Gaara Sil MIR Ses PAC Re UMN) ae scam Rabe Owe mt aR dog: al Oba 12, 060 6, 030 1 
y Een 26 270, 156 18) O28 iT Gos Wy Bbce oie eee ec). eee 86,625 | 43,312] 3.1 
SS lack Fad RR at 32,467 | 16,233 oe Mee MN cel gh 2 49,097 | 21,120 1.1 
v Ll be hl le aL 13, 042 6,521 Pai Blew cen teat aakecs sanae 15, 260 7, 630 1 
fi RR a 22 DOS TTS 5207 0 Se oe bose, < eeneeen iL. Semen 278,575 | 97,180; 4.9 
iodivacteeel. wwe S75 45047), 2S; O40 A Ted BL BOe se eee t | eos 158,091 | 77,200] 3.9 
Miter eae et 1 6675641 20-400 TD i SOnA Bore ees 219,429 | 70,800] 3.5 
Tae ernie. eae rs 160, 53631) VIB; 220 | or Ws. te aoe Cent. oe cede 72, 985 24, 895 1,2 
TOM coe U Ln hoe te ak 14], 67345, 969,820 |) B20 H.O1t, Sk Pees ee 123,263 | 19,540) 10 
MICHIGAN. 
SA Bis on 09°}: $370,934 | $180,067.19 1620. seub len 1 | $206,340 | $103,170 | 6.3 
1-CD © 5 99 339,922 |- 169,061 | 9.8 |) 58.22. 02i ee 6 205,423 | 102,712} 20.0 
Oe. ae ae 99 703,599 | 347,814 | 48.2 || 54-AC....... 5 359,556 | 179,778 | 11.6 
7 EE tae 98 362,038 | 147,278 | 7.9 || 54-B......... 99 199,514 | 99,140| 5.0 
ies. os alae eee 93 140.9799) FOOL Sd Hi Bbe ee jock ees 96 116,314 |'° 58,157] *2.8 
Bie. oth Oth 99 119,167 12000, 684 (07.8 Wee A. gee oe 97 176,811 | 88,405] 4.5 
De Ao. ee iby 2 207 064 4° °14R G82 | oy OLR) BieCs saute => pigs 224,883 | 105,763] 6.1 
7 SS SU aera mereka TOsBaT | VeroOy OL. fh Ded Wabie Ve ecg s. ae 376,749 | 152,232 4 Gay 
33-4 Back 85 199,145 | 98,144 | 12.9 || 58.......... ‘ 60 173,656 | 86,828 | 12.0 
33-CD....... 85 128, 607. | 1 264,304). 7.8 UW BOe. cos. g : 99 187,156 | 93,578) 5.2 
33-EF....... 95 757468 1OO Bi; 7oe |) 5.8 6Oy.. : teens 35 146,400 | 78,200] 15.4 
35-ABCG.... OF le 1) O78 O07, ots, 140 1, Qhae Meigen eee on], Lee ker 614,092 | 307,046 | 15.8 
Bo- Ewe ah 12. ee 112,892 | 54,474 SA PD OLA. | easel chet eee 151, 243 | 75,622) | aa 
ye Be one 25 LO 2754 SOONG uh Pd bas ot ee eee oS eae: 132,250 | 66,125] 4.2 
Oe. neers 99 $43,030.01 (S70; 07D. 10.0 Wi Otean «ca eer eal. ceuame 121,561 | 60,781] ~82 
SO+A | is ee 15 162, 980: 1 7188895)" Bee OG). J. daeare tae 1 345, 842 | 172,921 | 12.1 
30+B .. aegis. 1 160,'796 1). 168,508 ("1 OE Hi OGeA le caret. sdb 173,159 | 86,580] 6.4 
ATE Vy avegace 99 556,923 | 200,040 | 1080 Il 6Gy. Lema wel. cde 289,105 | 144,553] 87 
POWER Gee Paz), 85 STA AGT 284, O20 Fi AF TOT voy cal ne hase 328,702 | 164,351 | 17.8 
Pe Maem ge - 30 SSO) SOL MEGE TIO RRO th GBs msec inn Coa 497,118 | 248,559 | 16.0 
44-A o.oo... 92 1855493; 102, 71 O12 tl 09s nae asivinreste v> amines 76, 340} Z\SBe E70 eee 
44-B......... / 98 307, 970) (-/ 153, O85" ged Wy dis. soteekatuednaunes . 217,320 | 108,660| 6.8 
44-CD....... 1 L7ST7ON (80, Gee Gee We 2. sere ae tanya. 71,513 | 35, Teh cee 
ADEA FGA wih 99 110; 319-0) (5d BeTipm eel Phi a eal She 108,932 | 53,402], 2.9 
45-3 cote. 20 LOL, OOO SU, BOD towne Hig Oc chistes uate s amine 195,594 | 97,060) 4.9 
1 en oN: 7 100, 760"? 2 OLE SRO PITS A TT oleae conte ame 198,213 | 90,000) 4.5 
rye ea 18 11%, DOG) bi PRS BOS Se Mee a ee Sabla kee $ 248, 804 | / 113,978 | 6,1 
47-BC....... 95 TGS C42. C5 POL S2l Hkh seh ik ets Girl 5 cee 150,388 | 64,307| 3.9 
Ne Dy Sen. 2 250/323 fy Li Above Kiowa eae neh er eeelost aeeee 80,850 | 40,425 | 14.3 
BAA ty 12 258, OO 127, 00) Vai Gud Mt sat o- pnuk weds capes 173,800 | 86,900) 65.1 
49-B......... 4 DOG, DOS Ih ote PAO Nh Ge Te ome enn Sd ae 192,654 | 96,327| 5.4 
BOA ick bee 5 B00, 256 TOO G2e Volga Meee oor, aeeenee 50,000 | 25,000} 4.5 
rl eoeg ee EA BRE soo DBO. 459,41 POL Doe hw hog Mr Bee cal nteotin fs a Peace 21,238 |. 10,619 | ©.1.6 
SISA. Jats cuwl 95 Fe ie UG a iy CY ae ions 0 | 6: Sumani dee gt yc 160,252 | 72,418] 3.1 
SI-B ee 50 88,823 | 44,411] 6.1 
MINNESOTA. 

Bia oh Atak 99] $105,079 | $38,000 | 26.5 |] O1........... 100 | $162,926 | $75,000} 16.4 
oe aaa a 100 $11 068.1) 4B E57 1 GeO Mh Oates © J ye 99 346,300 | 161,549 | 22.5 
cE a ha 100 47 208 |" 115,840 1 ISON OS e ice eta ss 95 161,287 | 50,000| 7.1 
VR neal 98 700,578 | 350,289 | 124.1 1) 94... . 420 as 99 75,524 | 37,000} 9.9 
BO n nee sletan arate 100 04,0561) 47, 000 ft. aa OR Ol ae 97 500, 232 | 219,640] 19.0 
Bor cae ann eae 100 155,347 | 65,000 | 19.0 || 96........... 99 177,812 | 88,906| 4.7 
AR ee eee sD, 98 266,500 | 120,000} 19.6 || 106.......... 50 639,924 | 279,000} 20.8 
iy A ee ae 60 114,624 | 57,000| 19.7 || 107-AB...... 99 582,942 | 200,000 | 14.0 
Ree 2 sa ok acy, 95 QL ALT | 52,000 WTI AOR occas to 75 57,504 | » 28,000 | 11.7 
iy WME ERLE 99 515.395. | h25, 000 wae WALL. kicks ae 100 8, 001 3,553 | 2.0 
TAA see oy 1; = 00 73,871 |): BB, 988 1-2 0ee MALLS... sy oe etl 90 66,453 | 15,000] 7.8 
: §s ET SRY 95 156,490 | 50,000 | 17.7 || 117-B........ 88 219,961 | 108,000 | 22.3 
7Oe2. } phere 45 57,350 | 20,000 |) 8.8 |} 119-A....... 99 251,118 | (57,865'| 27.2 
B0u.). chases 100 63,002 | 110, 000 (dey MURQD. class sive 70 72,493 | 36,000}; 8&0 
Boob excites 95 27,685 | |) 23,000) eoaae Wan. Pouce kes 100 137,312 | 51,007 | 17.5 
Bhp 45 59, G26. 20 000 She TE) ER 4S gue Ee ou 86,201} 43,000] 12.8 
Bis SOON eee 100 57,0380 |. 25, O00} 10, Sigtage uh aes 100 90,811 | 17,103 | 7.7 
eG a ee 100 101,854], “BO, O27 ah. a ode cee oe 100 58,721 | 22,364] 6.0 
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Projects undertaken but not yet completed—Continued. 
MINNESOTA—Continued. 
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Per); | Per | 
Project cent Total Federal | Mile- |) Project cent Total Federal | Mile- 
No. com- cost. aid. age. || No. com- cost. aid. age 
pleted | pleted 
(2 a ea 10 $20,884 | $10,000} 3.0 || 208.........: 20 $14,845 | $7,000} 9.0 
Et See 100 TG Waa NO Mae SM bd, Pen nae ats a 3, 642 1,700} 2.9 
BAD. 2 Bes 99 95, 634. | 925,000 |) 12.4 1) 210. 3.0 ak 99 21,806 | 10,000}. 12.2 
Ts 96 50/355.) <9'20,000. | 61 1 OY. fy 2h 15 Pel sek |. 711,000.) 115.2 
ees 80 P5800 We AO 000. | 79 BIDE wo aes 10 693,610 | 333,000 | 25.4 
BA oo oes ss 99 30,803, (15,000. |'7 352 | 91407 no 50 34,093 | 17,000} 17.9 
2) Oa es 100 BO MOOT 15 15.000) Ome t B16. "Mea iy 100 36,984 | 14,000, 11.3 
BAG. 8 70 06,678 bt 928,000. 1010.8 H B17), PS Oe 85 23,560 | 10,000! 9.7 
1 en han 99 436,491 | 218,000 | 18.0 || 218.......... 65 20, 852 9,000 | .7.4 
Cr eee 100 BOT Ee0 bee Lib, OOO itr Goer) BON: ya BN eaten a 10, 696 5,000} 4.8 
Sa 95 (eR NI PA i I a 7» oe He ate 33,165.4-..16, 600.4 1470. 
153—A......5. 99 92,772 46,000. | 6.0) 1 9940 4 sole 40 63,809 | 24,000, 23.4 
See. 32! 308,395 | 143,000! 10.5 | 298.......... 100 30,730 | 14,000, 10.3 
Bee coat thes “75 Be 2e8 Wi etl, O00 bl SeB fea) 4 VE 99 8, 852 4,000 | 4.0 
St aa 16 Reso sh 0) 1 OOO Nh Sag Ni Oeak oF bt) Ts | 40 115,564 | 57,000) 2.8 
Ss RRS 95 44,595 5,000 POT Ook Sh Le 30 73,200 | 36,000| 13.5 
160... 2s. 100 HO 13415) 50, 000.4 8r4 F985. 1 Pe) 80 23,734 | 11,000] 15.5 
es os SS 100 ZOpoats 1 5110, G00) BDH a7 St Ue, Gs 27,764 | 13,000} 11.8 
AS. ois3.0' dou 10 76, 072 15,000) 4-12 Wh) B98 . 2. Bees ST 40 18, 063 8, 000 Wee) 
ee a 100 126, 919-| .- 40,000 |° 1524 1) 240... 2250 85 77, 264 37,000 | 23.4 
er OR on) 71, 648 5, 000 EE Io? | ein, ae 100 11, 029 5, 000 3.6 
i aa 99 BETS: Vi EB SOOO: b> FEAT 82 OV g0 10, 763 5,000} 6.9 
1 re 75 BOT lOO pista Ty BOO > yay tl WBA LAN 15 53,489 | 26,000}; 12.1 
A7ISA Lo 3. 75 18, 158 1800-12 VOU IOdA. oa! Sa | 40 82,204] 33,000} 5.1 
H73—A. os’. 99 23, 338 25000: | "8503 DanlT ae 30 84,212} 40,000] 9.1 
Vere 75 124,884 | 45,000} 11.0 || 246.......... . 61,749 | 30,000 | 11.1 
a ee 99 277289) 1 SL 0004) «2 BOAT. IS 1 42317 3" 611, 000.) 405 
aye os APs | 95 21 S16) 10,000 |) 100 1248.) 20 86,614 | 43,000} 12.6 
RY AL reek 60 2, 949 Pe45O rh AS) 3) 40 aE 46 AS BY AL000 | 798 
BO as tk 5 17, 390 PPOOOL Ay EGO, 9250.50, eae 15 95,303 |, 45,000] 9.1 
i= ly A Bela 95 7, 960 SB OOOMin Ousony 2) Wa) y 20 73621.) 136,000.) Look 
B4-A is 35 Bevsode ty ASKONGh 6 God Hs 5R) LO voll... PL. 110,661 |. 26,000] 11.3 
INS TA onal 4 Ry et 18, 408 PeO72N er 2S WOKS Sy A 12 &8,963 | 40,000] 6.0 
eS 75 44,993 32000) + 26.0 7255002 Hee 5 383,395 | 35,000] 8.4 
oT ea eS 50 Mery 7 LO:000 b) Eis 256. eR It ah 67,134 | 33,000] 7.8 
LS lee 60 20800) b 1410, 0004! deosd) 268. 2 Ey 10 181,627 | 90,000} 14.5 
Seay 99 Bor 26, (825000) UFOG MONO. 2 re eal. the 29,032} 14,500) 4.0 
HO0-As oo: 99 BS ORO) fe 40001 154 hl EO. oy 8! 15 6, 251 9,000 | 9.4 
Ry bee St 96 Bey O 1901 2, 0008 | 278.4) 968. SCG, a 8, 942 6 A001, dike 
RS itd 90 229,356 | 61,000 | - 7.9 || 264.......... 8 117,493 | 57,000} 4.5 
5, Oa 20, 490 Or O00!) LOU OGG . or Te 20 44,956 | 20,000] 3.1 
ay aR ae 75 Bo DAA es IG, FOO te Det G7. 2. AL et 85 67,859 | 25,000] 2.9 
a Td as 100 1742965) 9178. 050)" hea G9... UE oe ua aa 32,091 | 16,000] 4.0 
a ae 99 GOPATAT TA 453000 A vbr ROTO). 1 Ce ES ate 60,826 | 18,000) 9.0 
Baste f” 100 LOD 40D) 44.000 HP TS OTS. 2 ee osc ae 24,822 | 10,000} 4.0 
Be og ee 99 GIP 076 1" B06, 0884 waded HOTT. 2. Eat}. ak 28,058 |. 14,000} 1.0 
Bre Pe el Sy TOS 20) SBHOO0Or 1 ON BBO... ek 64, 357 24,400} 1.2 
MISSISSIPPI. 
ae ee Spits $435; 828" )'9216°914'|)°23.7 |} 101... ees: 99 $77, 207 | $38,603 | 8.5 
2 Beetle 48 455, 095" }r227-647' | 14,8 || 102... 0. .0.. 38 70,637 | 35,319 | 4.2 
eee fo. 99 Ba ST 6as27 4968 V7 0 he 108. 80 173,327 | 86,663 | 14.4 
Pee, 54 Biseoo7) | Lor orth fltso yy) AO hee te ea 72,149 | 36,075 | 12.1 
eee ee Sa, 65 To0eeies age ct OG | helo 6 108.) 2 90 55,035 | 27,517 | 14.4 
Ga 100 Corte |e ciaouraye) 20.2 tt “EOL A 90 34,813 | 17,407 | 4.6 
Ep Sa 97 7S SOM SS SR See TRG a 50 57,250 | 28,625 | 13.5 
apa ad 99 Pee Sede te e7eh eT ON ATS 60 128,512 | 64,256 | 10.9 
‘ag S§ Sea 85 Seals at oom rely 9 orto bee, 20 57,772 | 28,886 | 3.5 
i 99 114, 542'| - 57,271 Ape We Rak ry eed 98 216,457 | 108,228) 14.7 
a 99 D419) 8 0208 | 8°73 - || LISA. cos ag 174,691 | 79,929] 5.3 
Ey eae 99 Papo aO avon Pad (AUG. 2, vec ieee 46,943 | 20, 071 5 
Serer. os canes LGA BaGoe oo GLO SO AT. 20 80,128] 40,064 | 12.1 
ad 70 oR PO OA iar |W aay 85 64,447 | 32,223 | 11.5 
ES aa 100 G7 788) PAR BEG Hi)? ia fe Al, eee, 63 69,412 | 31,235 | 5.7 
68-A..... 2... 1 Deed. Perea ae te 7rd 11a eR 58,730 | 26,428 | 12.3 
ph St 15, 729 7 Ay Nid 2 RN | RE Mee a Gy A 338,905 | 169,452 | 14.3 
ho a hee 100 72,901 VS TRS hy QUE PA a a Ras Se, 48,564 | 24,282 | 6.9 
a 99 AMS TOT 2 Mike ao an 128,469 | 64,235 | 14.2 
Mckee. 1 7 BL Ce EAT ca adele: HBV iy 5 ge 14, 404 7, 202 .2 
i aire | 12 Var eels Pe dda, 420 | BOLO 128d 25 76,668 | 38,334 | 9.6 
et oe ae 20, G00 14, S46: | C0.) 125. ste 12 84,137 | 42,068 | 6.5 
ae 99 ipaeebas Wear D OOS | EPO.) T96 esta a 65,887 | 32,943} 2.4 
, eee 75 AGIA Oe bok: i ee 127. | A oe 3 87,696 | 43,848 | 9.4 
oe ee 100 84,835 | 42,918 |...... AND eee. gy 16 218, 298 | 100,000 | 35.7 
Se 85 216,651 | 108,326 | 13.9 || 129.......... 4 82,595 | 41,2908) 805 
MOS .c25 0)... 65 296,358 | 148,179 | 10.3 || 








5 Reopened for resurfacing mileage previously graded and drained, hence no mileage is shown here. 
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52 
Per 
Project cent Total 
No. com- cost. 
pleted 

Stl LARA A. eae $91, 836 
a eS eae 43 274, 443 
SR) 38 335, 363 
Or A a 34 161, 459 
Dette. ee ae 47 165, 299 
LOR: 2c ay ak 74 211, 464 
OB Pacaee sec 97 546, 575 
Lin Sota ae 99 191, 098 
GRE re ae aw 142, 053 
Joh SM a3 Ni a 140, 776 
Barts hes 87 91, 595 
De. (oie 1 88, 555 
Bhi. sul te 34 438, 048 
BR ae at 70 129, 863 
BOLE. Saeed 93 90, 000 
Bei Sap Tait 99 90, 496 
Bole ce eee. 96 104, 089 
BOR see Ne 97 65, 418 
SAN aye 96 108, 566 
SH Seppe tare Vac my NT aL 77, 748 
BS i, Vea mae | | eran 133, 317 
BO Lis RR) fa 96, 068 
Oe casahde 57 282, 927 
1s 2 RROR 99 12, 329 
Ago, coh AP 60 61, 993 
RAPA ie 11 72, 324 
BG. sh Mu ee 1 46, 211 
CT pty omen gat: ae 28, 703 
TEN WA Re RD a 462, 485 
Le eae 80 | 1,147,271 
BS Was OP 2 85, 175 
i 22 oe ie 83 188, 570 
BIOs PMs eh Ak 50, 916 
pata Sete a 99 125, 062 
oe 32 181, 537 
BO s RMT 91 118, 060 
BT ADM, 92 126, 333 
Hie Bessel Dae 84, 614 
5SRC oe aN SAR oc 77, 464 
BSA SU mel so nme 35, 71 
os ae STS 8 ae 68, 685 
BONDS) OKRLE 78 281, 408 
TFs HORS REC a 136, 493 
BBs x Veal 92 128, 453 
BGeA Li Ae NG 36 52,674 
(a {0 Fee a SOD AN i PS 37, 437 
LY Ee 99 14,072 
Fh ce MON 78 62, 424 
Fc cars rarer oon RRM 2 Ai 39, 499 
Te sd cuiy me 13 688, 326 
pas LoRea ee Oe SO ra 8 304, 539 
BO, cd oO ld 13 303, 001 
SU eMedia Laie yeh 3, 738 
Bans lit beeae 75 287, 581 
SA ci. aed, 97 234, 992 
ot ae; SRT UE PR 33, 903 
Oi ees Sets tk 3 125, 122 
BOE Ns Sn acne aera 16, 210 
ene Pn ede tay Uae Ara 37,354 
DUA ss We eo, 2 oe 43,118 
90-B.. 25 93, 004 
OI Ae. eeu 95 46, 493 
RE aa Sak DAE ee SEG 78, 067 
SRP eey 2 4 le liege Ge a 146, 489 
Ss Pr ieee toed | 5 lV aa Rae 44, 567 
OG oS Dae eae 24 315, 707 
DOG AL ces us JURE ae 10, 595 
LOO 28, 002 
101 Be | ieee 216,616 
LOR sf See 99 77,949 
103-4 87 44,757 
ar ae 3 25 38, 255 
105-A.... 1 100, 337 
105-B....- 1 119, 150 
LOJA Cote EH At eae 131, 133 





Federal 


aid. 


$45, 918 
73, 869 
167, 681 
80, 730 
82, 650 
52, 866 
136, 644 
95, 549 
71, 027 
70, 388 
45, 898 
44,277 
219, 024 
64, 931 
45, 000 
45, 248 
52, 045 
32, 709 
5d, 283 
38, 874 
66, 659 
48, 034 
141, 463 
6, 165 
30, 997 
36, 162 
23, 106 
14, 352 
171, 900 
438, 675 
42, 587 
94) 285 
25, 458 
62, 531 
90, 768 
59, 030 
63, 167 
42, 307 
38, 732 
17, 885 
34) 342 
136, 401 
52, 883 
64, 226 
26, 337 
18,718 
7, 036 
31, 212 
19, 750 
329, 069 
126,270 
144,928 
1, 869 
143,790 
117, 496 
16, 952 
56, 073 
8, 105 
18, 677 
21, 559 
46, 502 
23,247 
39, 034 
73, 220 
22, 284 
157, 854 
5,298 
14,001 
108, 309 
38, 975 
22,379 
19, 128 
50, 168 
59, 575 
65, 516 


























ele eee er cee 








MISSOURI. 
Mile- Project. 
age. No. 
753.1) 109+B goa 
LOGS 1) 2002 «3 rae 
F169 Hh 1102 sere et 
639) |) lB es. ce 
94 HW LIG-A . 255.03 
D704 Wh MP6 SB les as 
10.7 || 118-A 
1O¢5: 1) L18-Bexw ese 
REY) Boel . aces 
hE Le Se ee 
B18) Were. skecee 
BG He AQRe.. sake. oe 
pe a A a 
W.8 1) dgO. .. “ace | 
PEM MUSE ie ogtels eee 
13.91. I98.. 4 alae gle 
Bey TSE ES poe hail 
9.3 | 133-A 
Gio se. abe, 
m0 W186 os uae 
RA BBS Sa 
FQ) (lad eC ae 
19.8 || 144.......... 
10.4 || 150-AB...... 
rte gy lage Vs pe Pr 
GUA eho). 13 Hee ok 
7A MOO S| ee Aas 
ae eo ee a 
8.2 || 159-A.... 
20.0 |} 160.......... 
6.2 || 161-D... 
25.8 || 161...-...... 
B27 bet eet: 
21,1 || 163........-. | 
S10 1) 160 54 sasha ae 
4:0 |) 1G8HA. vee ek 
GS 1 GD a 05 tach 2 
Ve Ah We ee eee: ee 
ETE pi he pea alee 
ar A om Bg SR BS gE 
8.5 || 174-A.... 
15.5 || 174-B..... 
1 hhh VOr A. Geiss oe 
10.3, || 178... 650.506 
Bid Wy ies agen 
Gai ebous ceween ces 
OS ll PL Lismyur es treet 
at a UP 1k Coe eee 
10.4. || 183-A........ 
15-8 1) P88"B los ee alee deeees 
Bil | AoC dwewa cen tec dune 
FO 1] (dopa cacckestates cortwe 
2 Os Sa eae 
Re a oR Sa 
OG PAS. tenokls Sine 
eA MC ee pa ev A 
Dav Ge oa ceeacce 
Sie Oke, weeeseee 
fee A Ag Lapa Pe 
he A AGS od Re nae 
ORR Oe bee Sagal Wicd 
SOY 6! age ey 
pr alle Ly Bedale ak 4 
US. 0 ih dO0n. 5 ou oe 
PO i200. sg Seknc ae 
10.6 |} 201-B........ 
2) Wt A | ee 
OT AN MNS Saath ale 
BGs SN UO. a woes cle 
OKO Wi 2UGs «9 aa ke oak 
Oe 2 NH DUS cso baae a's 
Bot ZO. os cbew cei 
ae | RS 
MeL Shoe ook bade 
Lis 





Total 
cost. 


$45, 502 
39, 598 
83, 058 
79, 360 
93, 292 

104, 696 
66, 707 
60, 278 
76, 650 
74, 430 

105, 600 
34, 793 

241, 526 

219, 030 

140, 400 
60, 430 

4,922 
82) 359 
18,349 
35, 965 
72, 068 
52, 352 
70, 796 

280, 225 
14, 823 
42) 400 
37, 935 
34, 208 
22, 256 
43, 008 
76,973 
60, 882 
51,999 
71, 893 
21,997 
45, 695 
30, 483 
80, 657 
56, 053 
48, 305 

107, 424 

171, 546 
70, 794 
4, 906 

112} 253 

373, 037 
65, 881 
64, 673 
95, 808 
84, 075 

222) 717 
55, 000 
89, 176 


133, 148 


23, 866 
17, 020 
56, 279 
15, 323 
17, 709 
73,761 


ee ———  eeSeeeSeSeSeSSFEGFe 





Federal 
aid. 


$22, 751 
19, 799 
41,529 
39, 680 
46, 646 
52,348 
33, 353 
30, 139 
38, 325 
37, 215 
52, 800 
17,397 

120, 763 

109,515 
70, 200 
30, 215 

2, 461 
41,179 
9,175 
17, 982 
36, 034 
26,176 
35, 398 

140, 113 
7,411 
21, 200 
18, 968 
17,104 
11, 128 
21, 504 
38, 486 
30, 441 
26, 000 
35, 908 
10, 998 
22, 848 
15,241 
40, 328 
28,027 
24,153 
53, 712 
85, 773 
35, 397 
2) 453 
56, 127 

151, 196 
32,941 
32, 336 
47, 904 
42’ 038 

111, 359 
27, 500 
44° 420 
66, 574 
11, 933 
8, 510 
28, 139 

7, 661 
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Per 
Project cent Total 
No. com- cost. 
pleted. 

100 $114, 160 
100 30, 387 
98 67, 703 
70 52, 350 
100 12,014 
60 35, 161 
Po meas A 21, 993 
100 25, 394 
100 33, 251 
50 25, 023 
90 157, 591 
100 116, 233 
Me eg Ore Ws 8 sickly 61,615 
Ba 2 tad ei ol 26, 723 
nl a ee 57, 098 
98 200, 585 
100 145, 855 
100 162, 688 
2 Ge LN ae 41, 866 
dare tions feo 0 oe 57,339 
Be eae he ete 29,113 
Se ge wee See ok id 25, 300 
Bs eekly Mee Sat 78, 760 
60 48, 946 
mat ween. ': weer 69, 808 
30 208, 989 
| 30 12, 332 
" 100 33, 024 
90 12,890 
100 5, 786 
oe Behe 72,377 
60 28, 985 
60 7, 886 
89 29,722 
99 31,319 
100 66, 417 
100 18, 844 
fo ait 19, 976 
97 70, 361 
100 139, 668 
OOS apa evs 19, 196 
100 22, 252 
100 73, 630 
90 92, 921 
pany os bbs aes 28, 692 
99 77, 153 
i at lemanadas $209, 097 
eI a ee d's 98 124,111 
OE ee 98 133, 649 
os pledge Rea 99 128, 542 
eae . 99 149, 988 
Be Ay eS 99 128,284 
Bee ks okie & 98 51, 088 
PETA «>, Sak oY 96 131, 256 
1 SNS SS ee ee a 34,016 
Meh so oie 98 106, 688 
MENS act wit 99 123,370 
1, A eR 98 303, 338 
7 i aes 95 99, 822 
Des Swe os 98 225, 223 
BA Ss hs 91 122,624 
MEMS is ee ob 99 54, 452 
MRE. oa Silay 0's 99 120, 047 
eae 99 87,993 
99 60, 689 
ESS 0-5 sbidle y's 98 138, 829 
BRO os ables es 95 111, 868 
34-A..-- 0.00 98 78, 042 
BOA 5.2.2 ccee 98 17,390 
i CS 98 61, 820 
Der aiaas > sicine 5 80 170, 819 
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MONTANA. 
: Per 
Federal | Mile- Project cent Total Federal | Mile- 
aid. age. No. com- cost. aid. age. 
pleted 
$57, 080 Qapbes te RE Ghar. 2 Stee ile oh oe $74,365 | $37,182 9. 2 
15, 193 QO PLEO ae ye ue te 100 20, 167 10, 084 iyi 
33, 852 ES 7300 | ANN 2, 0 EW IR i 55 31, 232 16, 566 3.0 
27, 767 7 es Vat ie BA BR Ra 2 54, 111 9,717 Ate 
6, 372 Hay flere 4b Oe Walon Va ake 55, 526 27, 763 8.3 
17, 581 Arey ESO a Meleer ae 40 90, 437 47,968 | 15.7 
10, 997 ce aT TL 9 I aN 44, 298 20, 703 4,2 
12,697 Deidg || io be A, Ny ee 75 47, 552 25, 222 2.8 
16, 626 AH ii Liber es alete uke che teen 108, 487 57,542 | 12.3 
» 12,512 Wh OAL Nita ua es 49, 440 24,720 6.0 
PoCTOR  eidus i Woes Lowey. Dae 47,717 | 23,859 | 10.5 
ee OY Gan 0) 3 a I sy Coe aa 100 24, 095 12, 048 3.0 
Pah i My UD Fy LA RR A lm 32,913 | 16,456 | 5.7 
bY Ps ine PNT Le RR i 79,678 | 39,839] 7.0 
21 O66) won Wied.) Laat l Widen 26,675 | 13,338] 5.0 
TORT Oi po lie ipiaee 0) alta 3. 8 ek 37,620 | 18,810] 6.0 
PO OFF LOLOL |W LES ork ee wales din oc 72,468 | 31,618} 18.4 
81 S4a ea oA ue doko, 50,746 | 26,916 | 7.4 
20, 933 SOP leben Sou 100 101, 076 53, 611 9. 2 
S040 o hae Boe a Ue cy tae 80,300 | 40,150) 12.0 
PEGS V So hce tos oa ee 90 123,575 | 65,544 bi 
12 G50}. ee Dols oe waa Means, Ca 110,000} 55,000} 15.0 
39 S804 TOrh Noel Re i es 60,225! 30,113; 80 
SS. OBE Mics) Ni doaL tite doe we tac teauel 69,960 | 34,980] 8.0 
37,026) 10,2 IDt AL 0. oles acuta 52,235. | 27,705 |’ 65 
103, 099 GoBa i Lota.) 6 eae Aas oe ese 55, 565 26, 195 9.5 
142290 Hu) Gedliedpoaa year iah.. aan. 39,600 | 19,800) 5.0 
17, 516 RPT LOA a 3 a uae ew. oe ttre 258,396 | 129,198 | 36.0 
6, 837 Bt Wikies Sen aes rhs Gok 159,998 | 79,999 | 22.8 
2,796 PAO DELGOR Se Carer a 95 88, 971 47,190 2.4 
BO 200! Wy OSG) Mi bOUs Sis Seay didlos cs sao 164, 168 78,716 | 12.0 
140810 3.9) 160 Ak oe, 30 32,140 | 17,047"| 5.9 
3, 943 De LOU cele craipeis/ae Sect 77, 000 40,841 | 12.1 
15, 764 3.5 || 161-AB...... 35 192, 871 102,299 | 16.2 
15, 660 pT 9 Aen aN 19, 855 9, 928 2.5 
S008 Val ear LOE keel. esa 44,908 | 18,100 .9 
A OTe ROO cao satihe tails a! 2 siotam 77, 729 38, 864 3.0 
9, 988 4.0) })) 169A 33.5 c oe 10 66, 541 35, 294 4,2 
37, 320 BOT PER in cls Shae slats see aeace 79, 530 42, 469 7.0 
i eM pe 8 |e eR a 40, 290 21,370 1.5 
10, 181 2.4 || 175. aie staal ou otatats 31, 909 16, 925 3.4 
11, 126 DoE Le arab cyikete cial. oes a smrate 104, 683 55,524 | 12.2 
39, 053 elie Wh lteas «ace Wate cracls ae ater, 18, 909 10, 029 2.1 
AG TAGW YE TOO PLT Sd oh wasn cialis 2 ines 9,151 4, 854 8 
14, 346 aDNI Pl damit 2% canis nin W's ag urate 23, 503 12, 466 2.9 
15, 535 Oe ip Letcaue «ty ctetars aralte ae tain 138, 793 73,615 | 14.5 
NEBRASKA, 

$104,548 | 55.4 || 40........... 98 $40,547 | $20,274 7.3 
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GUE S200) Ngee Pl Genk) wavs Sue alditd eves 35,280 |. 17,438 5.1 
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TASCA BSF ts cae ot sle ce 98 100, 192 50,096 | 13.9 
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30,345 | 16.9 || 60-A.........)" 98 64,030 32,015 7.6 
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BD. AO S766! WOe BD. esas iisfesve sees 60, 397 30,199 | 11.2 








§ Bridge less than 0.1 mile long, hence no mileage shown. 


Ok 





RURAL POST ROADS. 


Projects undertaken but not yet completed—Continued. 














NEBRASK A—Continued. 
Sar tie A tc CE WO las A ee sane raat LE Lee hh mina La a 


























Per Per 
Project cent Total Federal | Mile- Project cent 
No. com- cost. aid. age. No. com- 
pleted. pleted. 
4 ys MR My il a 98 $193,855 | $96,928 | 24.3 || 130-A........ 95 
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VO A 2 aioe eee 97 124,710 62, 355 iy eo ¥ IW bss Owens fee 98 
es eee ee 98 60,793 30,806) AB ISd-A Le eth st ewese 
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A 72C Seen 99 54, 139 27,069 ROT TODA. awe eta... aomae 
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Oe ARB Pee ES 98 §95/650 1, $47,808} QAO Stat er be neti. cee 
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85, 519 
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83, 700 
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27, 766 
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28, 843 
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28, 151 
92) 827 
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42,760 | 25. 
32, 864 
41, 850 
12,919 
10, 157 
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36,099 | 1 
17,829 | 1 
37,828 | 1 
14 491 

16,226 | 6. 
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94,241 | 8, 
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78,224 | 12, 
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25,609 | 12. 
21,963 | 15. 
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hh ae eM 60 BU OGRA nSerOSthl 04 W186 cc an, ha $13,270 | $6,635] 1.0 
<b 2s a ier uae Cotas Rai ee 5, 471 2,736 ROHL ole eects ere 1 30, 000 15, 000 1.3 
Lis Se the SU 99 44,692 22, 346 2 Hod Wl ti ad Be be a ua Sel ade a 76, 651 28, 747 7 
Bente eee 8, 796 4’ 398 ech | ba) ies ak boas NN ak my 20,441 (ie 14, 7201 2G 
CHEE ia ee 100 21,193 10, 596 TOP Lae eee cneai ccs cee 14; 333 15 867 9 
AR aes 90 19,319 9, 660 Toe WL ale otis see he 1 1017 , 409 50, 704 3.1 
SAS Oe wee pe 75 10, 003 5 001 Pea) a les ag SR nt 30 8, 764 4,382 .5 
Biba Cl ods ate tebe eo ans 15,791 : 895 BOM hacker care arate one tea ce spice 36, 913 18, 457 Wz 
1 Mace I ms A 80 8,013 4 007 BLM easel eas Serer! celle se, shy 38, 686 19, 343 1.5 
ci UW GS i ae ART 62 74,185 37, 093 pd AN i a ee || RO 34,619 17; 309 8 
eae cans oe 55 10,095 5, 048 ROS LA Gye, See teh ee lpy Sm Cee oye 763 11 381 1.5 
A hs ip DER RR ed 65 48,105 21, 000 AG ae ee steps he cea 11, 414 5, 707 Ll 
Sean cnn 85 17, 409 8, 380 Ble eeor cil ee eae Ae re eae 38, 847 19) 424 1.90 
be ene bases 67 24, 887 12, 444 Dee LA Orue [a avctereptere a 2M eee real 76, 750 37, 600 1.9 
4 WE Fie a 99 20, 001 10, 000 a beth LOO eS eit ai tas ee ees 13, 661 6, 830 at 
fr A GE ae Et Ca 7,992 3, 996 REA LD Lee cectapacrat re ilisid «ete 23,176 11, 588 9 
BATA eee es NESE 90 38, 674 19 337 OP We ANE ceca a aaa 37, 680 18, 840 }...... 
OSA a a i a 17,995 i 997 pNP hOm—= Dee cate ne seek 37, 051 18, 525 1.5 
Tee Ret: 55 9, 493 4747 POLO ts hee tees en 20,419 | 10,210 be 
TSO peer oeen se 80 22,734 11,367 BEA al) Bae Pate Roch etl aian Sa g 16, 053 8, 026 AY! 
NEW JERSEY 
Se eke Pate ok 100 $207, 054 $76, 800 Bhateval lt aya, Onaga ee ae 55 $84, 818 $35, 100 1.8 
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ay Sy, ae 5 13, 295 8,177 SUOMI OLA ss tape 99 28,576 14, 288 .4 
AVA ees ed Ree aly ees Lk 19, 242 8, 092 20AT WV OLSB ote 21 137, 908 84, 824 6.7 
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Dae ea 48 Pe PHS bas AG esas LEAP ORe oo eee cd bee 36, 225 22,281 10.4 
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WrAo 80 181,400 [77.000 10 280s lel eee 158,600 | 55,510| 4.2 
10-B 5 ood 70 37,956 | 18,978 pA ESL eS sk 1 109,200 | 54,600; 3.6 
Th Be oo. rae 3 140,000 1\ 62,000. S051) 183.002 See ee 352,800 | 176,400} 88 
Pas 2 ain SOREN S agave 68, 900 24,115 DAL Bee oc Oe ee ae ee 360,000 | 144,000} 9.0 
Tee. ae 40 | 414,900 | 182/450] 10.5 || 185.....-....|...-...- 243,300] 85,155| 6.0 
THe, foe 70 165,200 | 82/600). Ma ael188060 2 Cork Eo alias 79,700 | 39,850] 2.2 
r,s RS 45 236 B00 | 1G GOO. wk ON IRIE. act te One aes 165,000] 82,500] 4.3 
S0.F ee 8 358,500 | 100,475 J; °8, Oil 188... /2G0g).. eee 61,000} 21,350] 2.0 
Bie a eT $3440! 106, 200 |=. 68,670. |..04. GU ISDL) >. Sica eee 98,896 | 44648| 2.4 
Soe Aa, ee 228 000.1 79,8001), 400: 1902... .deu ule. hue 26,500 | 9,200 6 
BROAN US a 938 400) Sh 200.1), 6, ON LOLs. . Leck oo coe 26,800 | 6,700 1 
a en Pe B01 40 277,100) 170, B50 |, 7 4M TOOT. Sea, eae 206,800 | 723380] 5.7 
SSB. we a 22 008 4.119.000 (15) .6, ON LORE seme iue oo heme 298,000 | 1497000) 8.4 
oy a a 24, 350 6, 475 SUMNTOSTE Seb aie” eciaes 500,000 | 175,000! 10.1 
TOD en GES ee Sees, 310,000 | 108, 500:|.; 9. @7P10Be. . 2o0e ok oo eee 220,700 | 77,245] 7.3 
88, Mee wre) 13 Gy 104,200) 52,100 |.) 2.@9| 1980... Gcccc1. cl saoe 123,400 | 61,700] 3.5 
S0ke AWE hen ti 200,000. |/ 101,500)! :7, QuN AOE. oc ae c cue 201,500 | 70,525) 4.6 
NE ES colt Bich 340,000), 1,000 Ns S.BilIOSel.., kU thas eee 201,500 | 70,525| 6:6 
OR 50 87,,000\1'..: 30,450: |. 2) aah Ts) Uc Hao: ba 335,200 | 129600! 6.5 
Wa 6 5, ie Te, aa 82.5004)". A260) A O20OTe | OR Same 227,800 | 79,7301 5.3 
Sa. es My i ee SEBO: 40.750.) SSO. fi Te. nee 22° 860 8, 001 “6 
O60... Mua 9 491 -000)) 108; 3504 /O,suh 208s. coed. see 95,000 | 47,500! 2.7 
os SEGA ee ARI 298,000] "104, 3704.. BoB 2080... blac sees 92,000 | 32200; 23 
re OF USER CT a 205 2377004) SA 1084 4 BU OOS yor taelt  eie 160,000 | 56,000! 4.0 
ON ty Gans 99 374,268 | 180,004) (G. Bul GOB. {inch coco 231,500 | 81,025) 4.2 
LOG ie Fa ae os ee 262, 400-1, 13020071): 629 11 20BLT c. SeN, hy eee 61,500 | 30,750| 1.7 
WH). Lees 27 196,000: 68918 | ca TMoOT ee de a egee 52,000} 11,475| 74 
168300.) 46) os) 243-000 |. 86265) SB il 2084, 5 lay aes 65,000} 16,000; [3 
TOG NEC! eK 17 230,200; 80, 608%, .'B Bt BOOL 6. Lie Ihe. ees 28,100 | 14,050} 10 
116" an 24 178; 8001): | 60, S801 iy BM OMOe MEL uae pe 72,000 | 25/200| 2'6 
119 0902 sis SOE a 215, BOOS OL ZO) BoB WCQELG CG; URE clogs cde aed 60,000 | 30,000] 1.5 
11h gua 13 120, 60711 |, 644808. RBM DIANE, ode Lee 63,300 | 20,573! 1.5 
11d pee 25 426,100 183,400): 8 BMIDIBD Cucuniie aie) aes 827000 | 41000! 2.2 
IBS ¢otuaeed B24 4" 208,000) | 7B A8B 4). (GRU OMUE LTRS Mo ane 271,600 | 135,800| 6.9 
TPA, Ae 220,500 |. .99,800|. 6.04} 216.1...0.. 0h... 0. 51,250 | 25,625| 1.5 
1483... 804 29 06; 600). 38, 900%)" A. SUN SIT aRO Lo) Te ae 58,400 | 18980] 1.7 
11S ae ee dil 152,800). 53,4809. 404 Ota, age, I Tae 154,300 | 77,150| 3.9 
Pe ae ae, Pe 44,0004, 15, 215M. cAPG MALO! carte) see 119,700 | 59,850} 3.0 
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{ORS Per Per 
Project: cent Total Federal | Mile- Project. cent Total Federal | Mile- 
ENO. pleted cost. aid. age. 0. ven cost. aid. age. 
: plete 
pS Ge eee | eee ae Ss DOGS Sab BOL dy Doda esos Lule teh sh. lad $65,400 | $32,700) 3.0 
A re 120: 000 1°60; 000.1 3:0 Ie 9000. ose) 155,000 | 54,250| 3.9 
aeint igin'g aha oh ease Toe yr OUP S00 ie) Qi ale ak ca ete ue oe 75,900 | 24,668) 2.4 
Pe 2d a afd a ais GONG VAR OO Both hbo <2 Gea wcdins Gt aint ~ 160,600 | 980,300] 4.7 
vo hm eae a OE EU AEE SANTOR LSC deaate lata ent ah ere 62,200 | 31,100} 3.2 
UR anual swe pruttea Bort So DOO Semi dome. su A Sa 21,500 | 10,750 5 
yee Behe tile Ua ice Sta Ah ORIG Way out eons. oe es CO ak eet 178,200 | 57,915] 5.1 
re NS Geer ne Ae ae Site e TESTO te Sit een sl aod ae 4. oer 100,000 | 50,000; 2.5 
NORTH CAROLINA. 
Sea otek ds 88 $21,089 | $10,000 | 9.5 || 81-B......... 99 | $273,440 | $186,720 | 26.1 
aie eee ae) 26, 834 10,000.) 14DBh S22. 5 982 99 62,455 | 31,227] 4.5 
THs. {Dee 99 64,705 | 30,000 | 14.3°|| 84-A......... 100 128,194 | 64,097; 84 
Hark aon ae 98 101,386 | 50,000 | 17.6 || 86-A......... 99 98,455 | 49,227] 3.1 
Pj a. eee 100 53,946 | 26,973 | 8.0 || 86-B......... 87 332,309 | 166, 154 8 
| Ftd ia 100 10255234) :1 26,900) 1 134) GS-0. R222 99 192,994 | 96,497 | 19.8 
5) PR 92 Spa 98 50,798 | 25,399 DS yh OAL hoe 76 190,375 | 95,188 | 5.0 
OU ey sw kuwatas 99 167,173 | 83,587 | 10.4 || 96-A......... 96 82,653 || 41,327] 2.9 
SOA. URLs 100 322,608 | 117,113 | 10.9 || 96-B......... 20 12, 345 6,173 ait 
38-B 2.0, 100 256,090 | 97,069). 6.7 || 98-BC....... 99 62,275 | 31, 138.|.°13.3 
rE PPO ae 95 94,681 | 25,000| 9.0 || 98-A.......-- 99 267,505 | 133,753 | 20.5 
48-B. des. as 100 44750.) 22,375: 1. QT) | OOSA... ame is 98 126,718 | 63,359 | 12.7 
4028: bs ie. 88 199,872 | 60,000; 6.0 || 99-B......... 98 259,932 | 129,966 | 21.8 
A Oa ears 100 87,603 | 43,802] 2.3 || 100-AB...... 70 272,090 | 136,045 | 14.0 
Been ake Ne 98 245 SS8ch 4: G5, OOO iW) FeO! 10S. 1 ee 98 111,931 | 55,966 | 11.3, 
So AT oy 100 T7 LOO, 38,0840 b < Coe | h LOSE uy. 98 95,502: 47,751 | 9.8 
Bee OR SE 99 69, 454.1 7.34, 7271.0. GO" [h 107... 2 Ue 99 70,910 | 35,455 | 2.5 
My «QA... 222... 99 TOG .Sr 2. 99,4800) s ALLOW 100...” Se 100 55,192 | 27,596 | 3.6 
Bee GOoL sss) 85 259,445.) 1. 95; 000.) 7 FO) |) VI2i . Pes 98 147, 066.| 73,533.) 11.9 
me G1-A......-.. 88 130,604.) 0) 46,2005)" 22 We Taye YS 98 + 41,829 | 20,914) 6.3 
tS ae 50 LOA sea tere LOO h i), cake TOO. 2 ae 90 117,722 | 58,861 | + 28.7 
| Oe a 95 139,191 | 69,596} 3.4 || 125-A........ 71 172,258 | 86,129] 5.0 
GB she sate Se 96 105, 206.4 052,648.) 6/2 I T270. aha oe 78 33,780 | 16,890] 7.6 
| Gorexes wees 99 B05 220 1's IDA GlSa 2a) 1291 2). eke 97 77,507 | 38,754 | 17.2 
(ORE ie 75 Pat 409-1) 115,705.) Ore Toe. Sk 100 75,081 | 37,540} 7.0 
BA sink ante a 88 POOL aN OOUUM A AEB MUL ORs Jo 05 on 'oye ok ates 397,520 | 126,744} 10.6 
\ Tie eee eee 96 SPEEA ECO® Deg CE DUE) i i ton | i Lame aad Paani 126,823 | 45,000} 3.5 
fs fe SA ae 99 DBOPGE Sh 1 DOC ty Sur ERA AOUS ocak cel ants fate 620,639 | 176,540 | 19.1 
ES Se ea 100 Gait PBT 706 AG iad oe ol Rebs 378,438 | 111,400 | 9.2 
1 Pe ae 88 GH LOO re as pOUs Ou 140 tate Sacre 265,665 | 126,642] 9.6 
i fn. ee 100 88, 231 44,115 GaGa L4G oie ols Ue late ni aig 249,665 | 104, 410 7.8 
(iS ee ae 100 146, 2651) 65,0008) 1022 IAT: so sacl a's na 192,736 | 88,232] 6.2 
PSA liegt 23 100 TSS Spr 02,9121 SIGHS Tae. oe ott hee + anne 283,562 | 78,000) 7.5 
Lieteieteo. sseostak.  stees 305,580 | 150,000 | 11.2 








Senay rrr oes hope oe ee ee 


; SoBe) 98 65,145 | 32,573 
| NORTH DAKOTA. 








i a ee 2 ae a 




















ee se ae 26k SAU UAG AL $20 48501 OL BTOOD sae sakes sda $53,245 | $26,623 | 10.9 
[i 3 eee 98 as ovon. £10,090 | 24.9.1) 88.0 ccs.cpe6, 100 45,170 | 22,585 | 9.2 
ee 99 Sy a2 18,671 bbe, AV 89-BOo.aen- 100 73,263 | 36,631 | 10.2 
Se ss aul 99 Ge eG asrUIs Ore cage: ee, 99 24,769 | 12,385 | 8.0 
1 SCO 98 OG Sean hIO, 27001) Sc Alb. cea ede 35 68,792 | 34,396 | 20.9 
AN SS Bei 98 PE Odi) OLOGANE SrG N48. eae 90 28,440 | 14,220| 5.2 
(i), Ce aoe 75 FOOTED 186 766i)| 46.5 --nogecn 95 35,935 | 17,967| 4.0 
5 Ae RRO a 921 Be ne Marae. peeiNem dy ee 22,416 | 11,208} 6.9 
= 12-ABCD.... 99 73,961 | 36,981 | 23.4 || 48-A........|, 65 47,806 | 23,903} 5.7 
a 95 |  106,130| 53,065] 31.4 || 48-BC....... 60 84,887 | 42,444 | 15.6 
Ae vena 70 63,553 | 31,776| 6.6 || 49-ABCD.... 71 78,159 | 39,079 | 22.1 
POA Bers 97 aU il calle he kad Wan ey 4 | ep 99 61,198 | 20,100] 1.0 
eA, bass 100 50,308 | 25,199 | 4.5. || 54......,.--6 100 93,155 | 11,577 | 3.2 
ae Sa 70| 106,098 | 53,049] 19.9 || 55........... 100 39,636 | 19,818] 6.0 
OR 70| 1177375) 58,688 | 17.0 || 56-GH...... 60 30,351 | 15,175 | 8.0 
he eh ie 90 BO SOF IBITID PUYTe Tell) BOD boo sae cud ooo ae 19,350| 9,675] 6.0 
Oe teeny 60 | 117,537 | 58,769 | 17.5 || 57-AB....... 80 59,365 | 29,683 | 10.5 
Der thao. 95 20,536. 10,268 | 5.0. || 58...---np--« 35 | 109,136 | 54,568] 19.0 
ye ea ween Pa take 171400 (1h BBP 750-1. 24,0)1/'69..-adenou- abe 30 67,135 | 33,568 | 14.4 
7 EAN 85 UC APS LA RO 9 a 38,500 | 19,250 | 12.5 
Ok oe 50 Be OaT th) TIO, Ll OQe, ... caeay 97 72,030 | 36,015 | 10.0 
oa 99 37,406 | 18,703 | 4.8 || 68-AB....... 87 95,999 | 48,000] 10.0 
| Sanda ane 92 88,309 | 44,155 | 22.1 |] 66.........-. 100 33,172 | 16,585| 6.3 
36-EFG..... 98 BS BGA ty) (20/282 1 IBF) 10 sa2. 0s apes 95 38,188 | 19,094 | 5.1 
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Per Per 
Project cent Total Federal | Mile- Project cent Total Federal | Mile- 
No. com- cost. aid. age. No. com- cost. aid. age. 
pleted. pleted. 
TAB 45 $97; 06701 ($48,584) “MEO 2 Be. $23,047 | $11,523 | 9. 
TAU A BOS 100 gaios ts AL BBL |: TG 1a eee sae 64,403 | 32,202 | 10. 
Tok Bee 65 40,964 | 20,482} 81] 113-AB...... 65 39,770 | 19,885 | 8 
TABOO Rag 125,853 | 62,926 | 15.5 || 114-AB...... 40 59,213 | 29.607] 10. 
76-ABCD.... 98 115,495) O87 712) Sarat ass eae eh ane 13, 860 6,930 | 3. 
Wai BOs. 90 80, 182°1/° 44.578! 1149) || IG ABC eo iet fee 35,805 | 17,902 | 16. 
mata Th ae ea 100 75,645 |\- 37,822! 101 || 1I7-ABS...2, 63 32.144| 16,072] 9. 
OK B ree 5 44531 | 22966] 11.2 || 118.......... 85 41,300} 20,650} 10. 
sr A RP aly Obs Me A 75,194) US, 607 q TOs bIDs seen ee 90 38200. |, 1018S 
SISA Bp: 100 125,163 | 62,582 | 13.1 || 120-AB...... 60] ° 81,420} 40,710} 11. 
Se ABs, 58 66,172 | 33,086 |_ 82 || 121-AB...... 95 39,059 | 19,530 | 10. 
a ee 10 68.863) 994/499) TON 12 ee 26,818 | 13,409 | 10. 
BACT oss. 35 93615 |. 46,807] 10-8 124d. eee tle 40,359 | 20,179 | 10. 
ett! oh tie) Dagny 57,241 |) 1 28,690'| 14 72110962.. ) eo a 50,820 | 25,410 | 10. 
S7-ABC...,. 82 104,719 52,3604. 14. & QTL Ae ee 34,650 | 17,325 | 7. 
SReA Blea 96 70,958.| 35,476.1 1d: 4B0ee owe Oe eee 19, 012 9,506 | 9. 
89-AB....... 99 77,767 |) (38, 884.1. LOND ae SR. gate 37,950 | 18,975 | 6. 
Men Tien 5 86 7687). 18, 381) eS. Ashes Lae ahs vee 45,899 | 22,949 | 11. 
ee oe 90 60;689.|° “30,3451 (8.211 Ieee. oo erie. dee 18, 425 9,213 | 2, 
rt eG LA Be 100 16, 268 81340) 4 ON 1SB. co oueathn Oe 29,392} 14,696 | 7. 
OR ioe. Pe 90 30’ 946 | 16, 4731. BS Oll 19650. Cees eee 74,757 | 29,782} 1. 
j-A BOD 2 100 7,187. |, 49,804.) 18 Osler AN hed rery 95 54,897 | 27,449 | 7. 
95-AB....... 95 677708). 33/8071 12 49 18743. | eee ae 19, 271 9, 635 
fog of FS 70 98 608. 14, 308 |, | Gale 1SGanne teen ie oe 6, 703 3,351 | 4. 
eich Bs ey 82 53700 | "96,850 | 12:0: 180c.) sree ies came 51,546 | 25,773 | 10. 
de-N BOG A 77 74676 1/87, 9381: 144 ide: eee 30,578 | 15,289 | 12. 
TSK es 97 | 1,323,996 | 661,998 6 Maen. 1 oahu: doen 57,504 | 28,752 | 16. 
ORE EA as 52)881 | 26,440 MB Haye 0.) Beene oe eae 47,163 | 23,581 | 15. 
eee ee 100 ON 027 | 10,013.) GAGA) deseo. 2 Loe ce Lee 27,084 | 13,542] 12. 
eae Shae 60 2/008 | 167040 |). 4 Ol d4es:. Cae Gh Ue ee 7,750 3,875 | 3. 
Tic ae ee 1 24 OS 99-400 | 7a) ABES oes ee 10, 974 5, 487 
OTE een. Tages 99 549s "49/971 |), Coal) Lobes fee CMa 23,560 | 11,780| 5. 
OSM baat ie We by. 18,768 7881) Bigill Lebet samara, een 7, 454 3) 727 
108-B p16 40} 19,781 7801.1, Gas Mst57. : eeeh hs File 12, 616 6,308 | 5. 
108-0) Mics 90 10, 649 BSI4 a) fa Dell 150... COP ihe cn cae 15, 267 7,633 | 8 
409-AB...... 70 52,304 | 26,152} 10.2 || 160...... gece eae 24,891 | 12,445 | 7, 
0 RE OOS 90,406 | 10, 203.1. BS: |h 64a: ha ae 16, 500 8,250 | 5. 
LAG: Wick. Fe 16, 814 8.407 | 4.7 
OHIO. 

es Bt 100 $68, 000° -, $24,600 1 +5251 1482,..52l0 cee $175,491 | $66,900 | 6.0 
7 MON ising: 99 119,000} 40,000| 3.4 |] 151.......... 69 189,700 | 88,000) 5.5 
SRE Se BESS 99 40,600:| 20,300 | 91.8 || 152,45: 0.2.6. 37 165,000 | 41,000} 4.2 
Ne eee 99 119, 000 {°° 959,500 }'~-3)1 | 483, 0.2 34 240,600 | 120,300 | 7.0 
CL RnN aide 100 81), 208 A A hes LB LNG 99.9 167,000 | 52,500| 3.4 
Ts ania 94 87/000 4, O00. > SO LOO neal cee, 92,000 | 37,500| 3.9 
TW Sah 99 162,400 |.36, 200, hs: Pa W8becwiec ss |s- sok an 68,500 | 30,000) 2.5 
BSR we 94 81,600 | °40,800| 3.1 || 162.......... 99 133,500} 22000! 2.6 
eerie aed 52 BY 208 1 45 BOOM AS MGA cae 65 143,000 | 33,000 3.1 
Ee Nh ra ae Wi,e77.|- 32,600 | 1168 70 130,000] 48000, 4.5 
Lp 1s ORs: 95 139,200 | 40,000} 3.8 || 166.......... 97 | 89,000] 33,000| 3.2 
aie f 70{ 106,000] 40,000! 4.5] 168.......... 43 81,797 | 36,400{ 2.2 
Sed oe 99 70,260) °18°9004 1.61690... cos 95 68,000 | 25,000} 2.2 
fo RENN 85 102, 600.12 27,900 bed a te 92 160,000 | 80,000} 6.5 
Oe sas Nodckbs cwctetarton, 100,000.) 50,000, "+S Ibe. cee 56 220,000} 82,000] 5.4 
Pee A MRE Bi 166,994 | 54,600} 2.7 || 176.......... 85 324,500 | 68,400] 5.2 
oh ORS i 100 186,000... 62 S004" a7 imo Poe a ee 109,998 | 22000} 2.0 
ERS OGY ea 70 290/000") Y67-400 + Qo ERR la, 8 ee 187,710 | 51,000} 4.1 
ee ane 41 396, DOO. Sa Foy semi iaeie Caen) | Ree 95,324 | 39,500] 2.3 
Oe, sas sleds debacle 212, 8421 4060) 2 eo noe be: eee ay ee 290,000 | 69,000} 4.7 
a pee 71 119,000 |); (48, 0001. 653" 10a ce ise 122093 | 44,100] 3.0 
BY ROR oe ie 95 60,000 TS, 000-1 are M aOR nD Ge 252,936 | 88,200} 5.2 
ipee st. Be 77 300,768 | 135,100] 10.1 || 200.......... 5 56,545 | 22660! 1.7 
WO... Pa 99 418,000 | 93,300| 6.2|/ 201-B........ iy. et 127,656 | 63,828 | 3.5 
NEPA 78 406,000 | 148,000| 7.4 || 202.......... 17 96,778 | 19,500) 3.6 
Cet Sea 90 120,000") 428004 "2.341 Bags | nee 32 345,000 | 134,000] 6.7 
1 Re ned 70 186,000. |< 82,5000" 8:4) 208) ., bee oh. pane 109,000} 40,000! 2.0 
TE ve EN Tees 187,508 | .62,300 Vo 18ee 1 BOG. FB ale Ee 160,610 | 79,900} 4.9 
120.) Scion els. eae 168 804 ST OO saa o0g hos he” ea 235,000 | 58,800| 4.1 
te ty 99 251,000°| 46,700| 4:7 || 208.......... 99 123,000 | 30,000 2.6 
1. Societal een TO, Ae) OAR otk Seca 9) 28 Okan 1 122,200} 45,400| 3.4 
VR HAD 99 245,000.) 37,0000 Sana atypia oe ae 161,532 | 70,900| 3.9 
Aare G's 95 250,000 | 61,000] 5.1 || 212.......... 65 106,000 | 53, 000 if 
TNs RN i BB aise 167,838 | 9-000) 75:04) 2187), Siac.) a 131,748 | 31,300] 4.8 
he Le aad ein LOEs BEL 4 37) SOO Gr 510 teh. Coen ae 3 | 109,300} 38,000} 3.0 
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Per Per | 
Project cent Total Federal | Mile- Project cent Total Federal | Mile- 
No. com- cost. aid. age. No. com- cost. aid. | age. 
pleted. pleted. 
BNO a2 ses fs Gee siee, 755°) $15, 000 ff. 35) 248) Se lige ee $139,761 | $64,300! 3.9 
25) OO as oe G2 058 1820, 000 Beall S60: eek me Se 117,188 | 58,250| 3.1 
Oe tee.) D. 5 TSE 300) 1) 765, A501 238 Wh OBL oe ah pee 137,387 | 68,694) 4.2 
ce 75 PO OTOL Ns MNO Ohh. Oe ued tek 29,515 | 14,750! 1.6 
= ee ll RBA PO Ra 20) 4S One: vey Ua 110,000} 45,560) 2.3 
Bn este ih Oo. GO BIG) A 260 tO Ona” os ali eae 49,512 | 23,637] 1.0 
9 aC ans 1 eo eS $4) 90051) 93.0 | Saas sae Eo oe 20,461 | 10,200} 2.0 
BF as Se eS, O62 G45) “106. 100 1, . Gmh Il 256. 6c ty... . dees 155,531 | 53,700] 7.1 
7 Se PON ae Pa Ot Vig oBO0 | 45d AP OSS. oo Pak Taub. er 201,112 | 100,540/ 5.7 
= TAO WIT Ree ey Tee TORE PSR OS6 sl i OU Hi BARE Yay AWG clay 311,530 | 118,850 11.8 
BN aera | ox: 20) 025.7) 108, S00 e Ouie 250. ee 8 sy 93,776 | 34,500) 3.5 
aa Ieee | hs OTe tes E87, 100 |. Saks OA. rere eh ae 18, 837 9,418 3.0 
fee) One ab. fan eet-2 40> G50 4135, 000 |. Gud Weel cus ule et 18, 383 101 joo ata 
sage rt te a CR oa) S110, 200 |. Gee OBO). kaa Ae oo ae 200,000 | 70,000} 6.3 
30) bos Plas oN 7 196,111 | 63,850} 6.2 || 263...... BS ats 200,000 | 77,000} 3.3 
Bay, Sethe | nl MO8 407 1). 03,0981 5 Gi) 064. Lae BIN 2 aM 193,281 | 96,640| 6.2 
Ra, a) ae O57 000 |.) 124, 040 |. AGre || 26ne. seb te 129,048 | 49,640/| 2.7 
Mids A tiey, Subs. 28 Oe, TOG) | 128, 0001. PB Wl 2666 FRA AA. ee 320,513 | 63,900, 7.5 
SSN aie Wiser fu P87, 260 to eo OER. tue elt ie 150,826 | 67,500! 3.5 
BAG er 8 ee 414,135 | 198, 437 BGs 26Gh ee en ae, 173,613 | 86,800 | 4.7 
Ve Rope 1 nme aan DBR 240 |) 113.9501 Sk8 270. =. Secu elt see 152,069 | 64,200} 3.3 
OKLAHOMA. 
1 ee Gee Me Sah set S177. cb 20.4 40ers Nee $743,193 | $362,283 | 50.7 
Ores... 80 205,999 | 102,999 | 27.4 || 41-A,B,C... 65 | 1,048,069 | 503,967 | 52.7 
BGS on etn: y. 95 933,604 |, 116,825 |) 14.711) 49-B. oo ioe. 99 353,387 | 149,616 | 7.2 
Peeees ria < 95 34,607 | 17,304 1 (4A B! fee 15 92,893 | 46,446| 5.0 
Otek 100 127,112 | 63,556 VO Madar ek 8 80 31,372 | 15,686 | 1.0 
“Lop ee rae 1,993,552 | 680,000 | 64.3 || 47-A......... 55 271,840 | 135,920] 17.5 
Tae aA Ae 50 514,769 | 250,000 | 12.8 || 48-A,B,C,D 15 229,317 | 114,658 | 13.9 
) oe eee 80 362,254 | 181,127 SO AG cea 90 53,461 | 26, 730 ay 
1S-DD,1.J-5 51-A,B,C...| 34 622,201 | 278, 498 9 
OS: fe eae 99 O7e48s 1 1ST. 742.| 3S Bot See 2 384,370 | 175,322 5 
TOAD 3 oY 97 711,423 | 283,115 | 13.0 || 53-A, B,C... 31 944,855 | 310,000 | 23.0 
20-AB, KL.. 90 140,367 4 948, 845-1) 92. 2° 54e sh 45,000 | 22,500 2 
20-G, H,1,J-. 80 AR RAL Bh; G80 Pen OI SOe Saale eet 31, 665.|- 15, 832 2.0 
20-OP, PQ.. 80 650 | 20080 ane pee fc) AOE eos 70,028 | 35,000 | 6. 
meBO. Gi... 426 £25037: 461,619 4+ POW OF s-- os cee sche nse stee 67,210 | 32,605 | 5.5 
20-CD, DE Boe. oh eee Roy aaa 55,101 | 27,550] 12.0 
> ? | 
Bee a? ts 254,918 | 119,940] 6.0 || 61........... Lah Se 29,458 | 14,729] 2.0 
Pes 2 Oe. 98 Boo ST Ns. 24d. B12. 1s 28-4 6oe. 2 ae Lee 120,436 | 60,218] 2.6 
eB ee 85 52,007 | 25,978 ee mee yon. Licey io g eee 20,000 | 10,000} 4.0 
OE Sa 75 172,946] 86,473: 1) - 101 60.....52045 lowe neans 100,000 | 50,000} 5.0 
op TE TES 95 235,974 | 117,987 | 17.6 : shee PEO, Che ae oh iy i 1. 0 
—As ee ee CS eee Pa se. Cpatee Peek on bE toa ? , ’ 
ig i ra UE wed 008911230, OFF br de 2! WY TO les hy tele hk. « oobes 114,784 | 57}392] 10.0 
BAL Ae Atl... «. ates 4,621 2,311 Sai 1ob-O) Le eke. pee 10, 821 1, 000 .4 
39-A, B,C, D 70 350,000 | 175,000} 16.0 || 135-B...............- 33,000 | 19,000 .4 
OREGON 
SN A 99 | $145,210} $72,605] 5.5] 62...........|.......-| $146,058 | $89,295 | 13.6 
34 ASA 90 Pei, 489589 | 148) || 64... 8 cae 10 156, 681 95, 790 R 7 
Be Sh oath 96 DATO) 193,065 0 © 8: O01 66s ut tan 92 56 275,748 | 168,583 | 27.0 
oy eee A a ow OTaitiee HOST. B04 b Oe4e 60 a. . 3 acs 22 T1720" | doe BATH oo. é 
oneal a eae 36 Lee Tao tT, DUD | St) OOS. ee ee al. esta 132,438 | 80, 968 2 
RES i lane EE PRRAO Som OT Be | Digi) 70-7. <s maaaeeterese tot 141,111 | 86, i 2. 8 
ee th ae 2 Shes Oy at 7y O56 | EL 712. ooo wep tel) = + 4 oe 121,560 | 74,317 ] 
PENNSYLVANIA. 
7.4 
$367) 522) $102,080.41.) 6/1 | 472... 002k 83 | $355,114 | $154, 280 
134,923 | ~66,600}. 3.3 || 53........--. 100 a He : ib B60 . ‘ 
358,039 | 129,800 |. 6.5 || 55.2....0.0.. 100 matte are tara 
176,867 { 85,000) 4.3 || 65..........- 65 mat anit sano Contos a 
488 304 207 490 10, i ar pee 100 a1 605 | 144, 573.|.. 6.2 
488 Lae a | , 6 ; ' 
285, 949 | 122,000 | 6.1 || 70. es. csent 100 333,635 | 111, $80 5s 6 
OST eo7i eh, 105, 800:| Bed fleas «22 inte ds 100 533,962 | 174,80 ; 
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Projects undertaken but not yet completed—Continued. 
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PENNSYLVANIA—Continued. 
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Per Per 
Project cent Federal | Mile- Project cent Federal | Mile- 
No. com- aid. age. No com- aid. | age. 
pleted. pleted ; 
1 Rene, aa 88 $12, 000:)), .Ga iy 118y 2 aA 3 $105,720 | 5. 
Soe Ld he 65 134, 780 t> GETi Wh FOO. aay es Wie 242,200 | 12. 
TED Baee 100 144, 880.) Zeke Poke | tie 1 218, 400 | ° 10. 
SC aa 45 79,460.) 04th ll) 2S, 19 142,200} 7. 
SOO ls Se 0 74 775800, 4 ug} Boa beh ae 41 43,100} 2. 
Shi One 100 158,160, |} Gh Ieee 2 93,900} 4. 
PSEC ONY A 100 98,780 |<" 400} #08.) Een 4 68,800 | 3. 
G68 ae 100 92, B40.) 4a weet” Pai) 29 136,900 | 6. 
TOG CORE 100 96, 5600) ../.408. Ws hogy «| rege 57 172,420} 8. 
BS TOY oe 37 188, 4900): UTR. deen ea 4] 272,580 | 13. 
POPs ea 75 70,590.75) BS, Yoon Gite 30 120,200} 6. 
103.50. Rn 95 73, 820.) OSE a0. eee 2 105,460 | 5. 
a ae 95 121, 960. |), Gli) Pape See ete) | ee 55,240}. : 2, 
Ma Wee 85 98, 920.1). 4001 TAG. es ee 103,960! 5. 
PAG pe 95 89,060 |) 406) Tage. ee ae 66,100] 3. 
Cite se 70 146,080) | cRBOdees SE st | sae 85,640 | 4, 
TNS a Hae 8 82 123/060.) Gs QU RSE | Fe eat Ve 165,400 | 8, 
VE Wpghie | as 1 64,840 | S12) 9865: He 6 196,000} 9. 
TESS oh Nees 8 150, 0004.6 uGe ie Wem) ees 5 114,180] 5. 
SIR 7) ORE a 3 95, 20001, xB TBS... “ee capi: tai 50,620} 2. 
216s ih ee ia 103,800. |. By) |] 1890. ea 5 79,740 | 4. 
Lire ee 1 127 OR07) | BoA WEL Ag i Pee Gul or eee 107,120 | 5. 
rib ig sd el ae 2 125,160 | 6.3 | j 
RHODE ISLAND. 
1 cae G 45 $877831-)  $BGilh 18 ee te She ae 5, 800 
Fe | ae 69,923 | 3.9 3 | #85, 
SOUTH CAROLINA. 

Gr Be. . sues 90 $18, O50 ie 500 ORI: i a we 95 
TB soaes e 99 AR 8 Pag a 80 tS ak ne 
NA ie et tak TODO Somat LOS | aieee 94. 59,319 | 12. 
Bae ee ae 802 oS 105. 14 29575 | 12. 
B00 sian 95 15, 486 GEA LOG. So sd geen 75 74, 937 ; 
26.0... dee 99 20,808 17/10 Wall 2085002200 .20 80 36,680 | 19, 
BBA Stee 45 13,660") 6.8) /| 120-Al. fi 98 30.275 | 5, 
ee are 99 8000s Boa Uae, Cae 40 16,8671 5. 
BB ees CARE ole 99 5,67 La Sua Wha... loae ce 2 24.923 | 14 
365. sos sieas oh 80 S24 Ni Vee WBE ro fee 56 9143) 4: 
S7-A Boas 98 67,847)" OL. oe] Tia Bo 90 19,341} 9, 
AD Fi) fue ie 99 26,3450 109Re ATO ce 50 14,408 | 5. 
Wig 22 Ma 36,980 1) 15 Bllidalcc. coee 99 6,077 | 3, 
re? ee 31 UE ve ie IS SMe ty ea RY 99 13° 252 ; 
Be i es 98 OS 5008 Tih Pe Bul Lage. ine ct 15 13. 922 ( 
Soak eee 12 70,000 | 6.1 || 124...-...®.| 60 10,965} 4, 
i baeapeaeapmerge yn 93 SE SOT Oe dae oie tke 90 19.239 | 16. 
ee es en, Sapa ly: BLUNT Ue iia AG be 99 80771 4. 
ra Macc? Taga 85 GS ORO corey Wage cos cs 76 5B. 541 ; 
62-AME, aie 65 11600 eRe dats ook: 99 38,568 | 19. 
ye ean 65 6,001 Neb Wank: 55 15,464 | 8. 
Ca ARNE A 35 105965)" 20004 Weg hk are 42 4 137 : 
A UA a OO 75,000: $504 FS A a 99 43061 8. 
ioe ise 96 30, 549 |" Iie Tae 99 5,845 | 3, 
REND Aaa AROS 35, 000-4. OA Hao) et 40 127646 | 9. 
i a ce 29 OG 871 bin SOMO aa Tater 6 21/326 | 1, 
Ce Se 96 2658050)! Goma at yg ee oS em) 5993 | 4. 
Vou. ieee 99 22,317) ) 9B. Bi ldo. 21 17,246 |-. 9. 
Ef yea oy ah ce SIN AS 10,000) Se BAR 90 19051 1. 
foe ORR 99 18, 890,1V8 ba wee oe 99 19°510| 6. 
T9-A... cee ee 80 Se, O04 AGA TA eRe ei ly 8. 16,000} 9. 
19-B os oe 80 13, 761 Ne fue. ulti 10 gol} 2. 
Shea ei 24 424) BOA) BT AAO es occ Ne oes 14,393 | &, 
OF 2). cans 25 $5, 0001 TO Me EBA. soduy cunich. | heat 94.165 |g, 
SOAS damek 88 cag ON 3 Be: Fs | 8 PR Pe CO So! 11022} 9. 
80-5 eae ee. sue O,308 fe ue MODs =k veel gs 40 4 416 2. 
ro Fe RS 99 16,963 | SOW ABS. shh ui 18300 | * 5 
a 27 115, 502 |/:20,9))1" 164, 2 Tala 15 6,766 | 2, 
eS RA 99 56, 400 | Bi) 155 gies iron cha e's staal 22,952'| ~ 6. 









































T Reopened for surfacing, hence no mileage shown. 


8 Bridge length less than 0.1 mile. 
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Projects undertaken but not yet completed—Continued. 
SOUTH CAROLINA—Continued. 














































































































Per Per 
Project cent Total Federal | Mile- Project cent Total Federal | Mile- 
No. com- cost. aid. age. No. com- cost. aid. age 
pleted. pleted 
11) SACK a ee eels $213-543 | $75,000 1). 74, 1695305504 20 $11,689 | $5,845 | 6.2 
ction tagadpean DeehMaigy 34,421 | 17,210 By) op VG eh eee ial No ea 44183 | 22092] 9.8 
ON 15 12, 668 6.8345) Fen ere! Ae het ea 36,108 | 18,054 | 9.8 
TS a ee Sete 18, 732 O, 366. ar ue TAY «bce gabe © L duten 42,938 | 21,469] 4.8 
BOGS ray ahs gees BS OG IP 11 Balt VOLO Bos 1 eke als 0. wee 41,909 | 20,954 “a 
BOSE ie Lon 23 62,058 | )81,026./ 11459 2762. a. 2 oh pee 18) 525 9,262 | 2.3 
BOSE Ought a 1 FZ S42 58 G2 | 9G NT 76—Be secant. ose 22'137| 11,068| 93 
ee Bceeae | auc: 97, 994 S974 1 ROUN ear OU nme Mhe os Ogu) 35,618 | 17,809 | 12.6 
“Ee saa 60,726) 130,000), 120 189). 0. as ea a ae 30,307 | 15,154] 4.0 
A662 OoRAE ER 1 25, G81) 01 20, 000. | P1205 Lah. . y are ath. dual 12; 062 6,000} 2.0 
Cer NY aren 28,054 | 14,027] ° 8.2 
SOUTH DAKOTA. 
ate tent se 90 $85,900 | $42,950} 11.8 || 50..........- 90 | $127,269) $63,635 | 5.4 
VE ae eee 15, 687 7, 844 trata micah a 48 54-368 | 27,184| 3.7 
Pere os 80 Seo riea OO. | TSO gla ase cutee mine 84,745 | 42,373 | 13.1 
ge B] es] see) ge) ee fo | Bis] eee ee 
Dae cue .5) Ae bee 328-043 | 156,003 |. 29.7 |) 682... 2005 08s 95 83,958 | 41,979] 12.4 
1500 eee eet 1 200 114,699 | 57,349 | 14.0 || 64........... 100 108,032 | 54,016 | 7.0 
AL has Wa. | 400. | i092 VSS 606. | PANT Geo, ota uals aa 54,923 | 27,462] 13.1 
VR SEO 9. BerOpy 19, 464 | ed a Oe, . ce) 100 106,993 | 53,496 | 10.9 
Dehn ue oe 99 960255 | 130,127 | 22.9 We). acsecas 0s 95 77,509 | 38,755 | 13.0 
6 eee or 100 Giees | 80, B64: | IDL OON, Saas. Ge 90 118,705 | 59,353 | 9.3 
BOWE! ile Be 98 161,045 Wi GS2002 Lit OL TIN. bbs” 100 101,672 | 13,336 2 
OLS ane ed 100 SA ead lag 139 (RRBs 8.020 42)... ao. Si G2l | ol eet 22 
BO ey Hic 95 B81) 655.1) 140-028 Ih 28.1 WTO. cad ol, Mae 94,6991) 616/819 |" Bu 
5. Hh duh. ie 50 0530 |) 149, 665 1970 N Fae Daa os 100 44,390 | 22,195| 9.3 
Tr en 99 179,068 | 1186, 890-| 27-4 74. lata: 40 65,722 | 32,861 | 12.4 
CRN yt) Gi 129. BE0 |) 966p890 | ISS HTH he Sashes wales 41,198 | 20,599] 86 
LASS ee 95 150, 366 T5183 | aed Ee ge ce, 25 24; 728 127364} 2.3 
OT. ae. 48 | GE 709. | ASA /BbAN BOS! ITZ. oo dake ta 25 115,214 | 57,607 | 20.0 
BSH inte be es 95 163,845 | $51/778'| 17D 734... lane es 35 101,445 | 50,722] 18.0 
Ce ioe aes 100 108,047 | 154,024 | 90d N7oe. . sey. oss 100 32/396 | 16,198 s4 
20h oe 98 176,460 | 88,230] 15.4 || 80........... 100 13, 831 6, 915 ‘1 
SA tue, 80 |. 136,922/ @8,461| 10.9 || 81........... 15 97,012 | 48,506 | 14.2 
Bee vg ak. 26 95 102,393 | 51,196] 12.9 || 82........... 8 114675 | 57,337 | 11.7 
ee 2 3 100 965,545 | 132,772 | 17.5 || 88........... 30 63,442 | 31,721] 14.6 
a eke va 49 401, 496 | 95, 713 1M 1624, | 842 6 lee. 1 47,185 | 23,592 | 14.6 
PY, COS ON 50 101,546 |, 160/672 TAINO BBL. Seed lock ee 50,840 | 25,420] 8.7 
carta 75 | 248,766 | 124,383 | 24.5 || 86.........-. 6 34,742 | 17,371| 6.6 
BI LETS LS 15 17) 166 B/583)) 1 SER S74. cee Ow 4 35,982 | 17,991] 6.9 
VC aera 53 317,326 | 158,663 | 21.9 || 88-A......... 1 105,528 | 52,764 | 13.3 
CRG ee 47 FEO 1O0) 1 NOAESO WR DONUT eas a Mol 15, 593 7,797 | 14.5 
Age. U0.) 60 116, 485 i068; 297) IIe, oat ih. take soaks 43/931 | 21,965 | 13.4 
abe 50 OU 70005145, 805.1. 124) Og). ed ON Ps 18,302 9151] 5.5 
Bi Ie 70 166. 463 WO N76, 282 | TASS 04. Bae a, 44112 | 223056 | 14.2 
47 25 161,840 | 80,920] 15.0 || 96........... 2 45,760 | 227880 | 14.2 
once cc eceee 1 OTe Hie ty ont Gee 19, 894 9,947 | 6.0 
2 Oe ae Meer 20,981 | 10,490 wa : 
Pak ene) aA RN O40 16 95. 470 1, 52 IOS orl A heat ee 89) 503 44? 754: abe 
50-A..- 95 BO, 040 125,470. 1 BaP O8i all 
RCT UE Un: Uae, 40,000 | 024,060: G20) I O00. ee ol. ak 44,685 | 22,343 | 6.6 
oS | Ar at 52 Ba eal) (Wena 290, (#1002) 102)... Sane. cates 18, 178 9, 089 7.0 
55 60 Lis 248 (080,294. 0/6 1103.01 65 21,078 | 10,539} 3 
gory fas AON ae kay AI Vee 32’ 054. 16, 027 6.5 
> 56 48 79,991 | 39,996 
A aaa 80 94,494] 12,212] 3.9 108 i. ee ee eee Ht 518 i, 218 5.1 
i aaa 85 184-708) 267,864) (1708 | OT 2 Laas : 
: TENNESSEE. 
a { 
5,084] 13.2 
BR) eh Nin gy, 80 $8S, 444 19949299 14 9.6' || 17Z1...5 sone 66 | $310,169 | $15 
rm Cubie ys 48 Had OST be 105,528 |\ 10.7.1] 20.2250se0 248 27 382} 1252 Ha 126 14. 8 
m 5 Baa 33 38,322] 19,161| 2.6 || 21-AB....... 60 416, 1 Ola 
Me 46 QPP 470/918, 788 | 204s} 2dndv es emacs | 36 583, ae wise sg Oe 
1, beigainati 75 TOA TOS OO, 87 EN 164 Hl 2dole a albaa dupe ew eee ne 309, 13 : 
dno caecisiae ss 24 ‘ 68 85,856 | 42,928| 2.3 
8 vi 509,364 | 254,682 | 16.1 || 24........... 
> a Saas 93,016 46,508 | 6.7 || 25-A........- 60 710,471 | 355,235 | 19.0 
Beene sees ee 99 "3 || 96 100 458,800 | 229,400 | 11.9 
=| 10 16 454) 474 227° ZS UN Me LSet) |e Osea arse aa etal e 
i erp ceseineiys3 7-AB 100 150,661 | 72,094 | 20.5 
\ us 55 925/411 | 112)705 | 9.4 || 27-AB....... 
_ ILA......... 66 | 646,998 | 2047114] 14.5 
me 12 Bisa BOL 412 | OTT, B44 1) 1b. 7 || 28.2202 24006. 
a Gane tea 404, 190 697, ECR) et | OR ee 2 70 95 271, 243 135, 621 7.5 
este POM? 7d 643 |), BRLOTL Ke ouy || BToA wodeabesl-aestiees 4387965 | 219,483 | 12.5 


» 9 Project in Indian reservation. 10 Indian reservation project. 


/ 
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Projects undertaken but not yet completed—Continued. 


TENN ESSEE—Continued. 


































































































Per Per 
Project cent Total Federal | Mile- Project. cent Total Federal | Mile- 
No. com- cost. aid. age. | No. com- cost. aid. age. 
pleted | pleted 
Bic) BEA. es $37, 347:). $18, 6745 )--  O G2p.. Poe, . oes $137,321 | $68,661 | 15.7 
BR ccc 24 410, 378.) : 205,189. |. 18,6 it 63-Boo Pas). as 223,350 | 111,675 | 81 
2 ie eee 89, 291 44, 646 Py 8M Cos cae Reo. ouekts 103, 728 51, 864 6.1 
AIR B Ye 45 434,900 | (217, 450-1) 12:8 1) GSB. asiise cl. See 324,567 | 162,284 | 12.2 
BOs or ene be 60 200720.) . 100; 360) 48S ITO. eae. kee 377,561 | 188,780 | 10.0 
46-C... 0.22. 29 dt. 202, 76341. 101381.) 20809 [ovae... epee. 33 265,189 | 132,595 | 10.0 
i ee eee 90 569, 056.) 284 B28). 16084 Maes. lms 17 80,893 | 40,447). 2.3 
MOT GANAEE hs Lene 257, 892.) ~ 128, 946.4 7 6nG a) WO. Saul Sees 28,109 | 14,054 a | 
SI UR EN Earp B81 GBL B14 | 270, 887 AG oh eee eee 90 69,041 | 34,520 5 
BO eee es 25 S40, 449°) T74 7294 GS ooo oo uae ae 280,767 | 140,383 | 89 
Parlor ecg ote ny ate ake 345,087 | PTS SA VOD mee. CU reste. gems 307,849 | 153,924 10.0 
57 99 232,240 | 116,120} 6.7 | 
TEXAS 

Baek eee 90} $430,818 |. $61,759 | 8.8 || 140-C....2...)......2. $194,917 | $97,458 | 15.6 
Gu X... PARK Ge 20 62,810 | °-'30;/680.).- 10) 1420. oe 60 383,455 | 175,532 | 23.2 
NORD) eh! Sa 121,402) 6470s) B89 olan oe 88 220,416 | 110,208 | 10.0 
fe hed 99 293,686 | ,135,000.| / 416 || 146... 22.0.1. 85 323,801 | 120,000] 11.3 
ASCE. 5. lee Oe 30 106,620.) 52/810.) S00 W147. nee as 99 380,770 | 190,385 | 24.6 
10-E.. PR 10 366,270\| 166,020.| ...8/8 | 148... 2000.) 99 517,281 | 166,800 | 18.6 
Us EA 389,165 | 119,880} 10.4 || 149-AC...... 88 286,239 | 100,000} 5.0 
DOE et texte tees Ae 115,318 | 50,000 | 33.6 || 151-C........ 50 768,652 | 310,000 | 40.7 
B32, He AC a, 14, 985 7,000 bau 2t 2 18202 hs 96 247,799 | 97,280 | 25.9 
04 Papeete UN, AL 97 156, 633. 1/..78, 316 0-006 1) ISB AL RCE e 98 229,176 | 114,588 | 15.7 
Os PRE MR 70, 0640) 34,900.) 2226) 155=B Pee, Poe 42,371 | 21,186| 3.4 
Re EES 100 124,418 | 60,000.{ 1304 |) 161... 4.coL ae 99 390,544 | 59,400 | 23. 
Dik Pier ase 60 185,333 | 92,666| 11.3 || 162-E........ 50 236,633 | 118,317 | 7 
AG. 2 ROE 75 386,239 | 182,109 | 36.7 || 162-N........ 88 295,212 | 147,606| 7. 
Aare a 58 265,227 | 110,000.) 413,41) 164l./ 220. 95 296,949 | 148,474 | 31. 
AOR a eae 95 273,984 | 99,000] 6.8 |) 165-ABCD 70 399,967 | 103,820] 35. 
46-A.... 2. 99 169,615 | (68/680. "7 170G W167! shee. 99 279,022 | 110,000} 11. 
Sy pees 1 UP 124,318 | 50,000.|. 34.9 |] 170... 222.44 28 213,090 | 80,000} 13. 
Lee el ee oe 308,720 |” 100,000} 2.16.7 |} 1710... .26ulS. 40 391,985 | 89,222} 11. 
BPE 4 dae ok 99 32,879 [inidd GIT 40S WALTER)... Dae ee 95 100,650 | 46,299/ 6. 
Fikes noltana yee 15 74,920: | 137400; | . B72 | APSCs ee ee 50 52,775 | 26,387 7 
oy Mile eT 50 1105985 | 240/000. .2 0P0 W) A700). Se eee 82 230,993 ; 75,000} 11. 
SGUA vey ee 90 101,858 | '50,679,| 998 || 180-B. Ett Jin 95 285,946 | 187,797 | ° 15. 
ORs 1 Gee Ae 98 126, 742.1. 35,000.) . 1150 |] 180-A. A022 75 295,956 | 126,000 | 12. 
BSA LL 60 64: 867 1 1123/375,) ioe | GSld \ Sat ee 17 273,245 | 136,623 | 12. 
93-AB....... 95 585,880 | 238,270, {127 ASB > 6 ee ts ee 99,094 | . 22,775 | 5. 
ok ee 90 30, 088 15, 000 Be i 280-02. S005). cee 64,095 32,047 9. 
EA ier or) 330, 121. |. 135,000. |= 2550 |) 188-ALsos.u 85 117,854 | 58,927 | 12. 
DOL: aie Oe 95 14, 180 6, 500 A ESB E j 55 202, 622 50,000 | 17. 
10D. PC 90 570,621: | 247; 800.) 1a WARIS ed 2 ee 96,779 | 35,000 | 18. 
ODE tae Ab ace 99 196,320} 98,160] 11.7 || 187-A........ 98 91,377 | 39,313 TT 
POA: ES Seer ee 98 187,384 | | (85,0000) 11397 ft I8Ia0 204 2 15 42,690 | 21,340| 8. 
0S "1 ee 99 139, 33%, |.) 50/250, |. LEW i ES8r i. cess 33 253,980 | 106,914 | 9. 
2OGL..'! i as 80 156, O72 39,170.) OS |] SO. eet 38 225,886 | 68,499 | 8. 
UR Be a 90 215,248, «5°98, 807), 2te7 Wt 190-. Ces 40 81,062 | 40,531 | 3. 
be ee Oe a 77 434,040 | 149,000 | 22.8 || 191-A........ 100 57,879 | 28,940 | 5. 
5 eae rae 60 71,642 | - 17,500. 9.8 || 191-B..1t2,.. 95 27,835 | 18,917 |. 1! 
TIGA a) ak 98 215,756.) . 100,000.) 1401 |} 191ED. J2.2: 42 48,229 | 24,114]. 8 
TIGAEE A eal. . a, 203, 655.4 |, BF 0D4, Lee doe As A0p 2). 2 eee 129,905 | 36,180 | 14, 
AT Sn ee 70 275, 859.| 119,600} 10.0 || 192-B........|..--...- 82,863 | 23,2881 10. 
CDA Na aie ee Tee 100 568, 703 | .100,000 | 10.0 {}- 193. ....2.... 65 124,609 | 59,170] 7. 
ABe eh om cae 50 YOO, 225 Ti 0a, Ole) 1 OOo LO hoes hee ae teak eae 213,586 | 45,000 | 17. 
Ae pee aA 95 250,307 |... 61,000 }4.14.04)195...0-.-.4.. 95 155,516 | 77,757 | 6. 
EA aren a 99 142 B70 l . Or Ath lg he LOO fetes oat 6 287,414 | 123,953 | 292. 
LUIS Pepa (es baked 2 aa 561,172 | 80,000 | 37.7 || 197-B 35 59, 541-1.) Se 77h ease 
Ld is tbe ck 25 835 920)1. 41 O84 1 IGG WH LOTRD yoo te 188,090 | 32,688 | 19. 
tots wom ele nice seaens 177, 250 72,000 | 16.2 |} 197-A 22 40,339 20, 169 2. 
PAL cctiate daemons 1955 740 2955000 try aoe te rome uk crate 92 300,385 | 105,212 | 29. 
Lage A Ce a 100 257,819 | 100,000 | 15.1 || 199-B........ 42 508,472 | 70,000 | 19. 
hod oY Rab rl 90 427,441 | 140,000} 16.6 || 199-C........|........ 332,472 | 41,151 | 10. 
133. . 99 201,492} © 100,000 | 30.5 | 200.2. 23. ..21e.. 82. 53,666 | 20,952 3. 
134—A or 15 189,636 | 37,840 | 10.5 || 201-B........ 100 204,317 | 101,315 | 19. 
134-Bi2 02... 99 423,859 | 211,930 | 22.1 || 202-A 99 165,155 | 66,500 | 19. 
134-01.) io): 70 221,903 |. “OL BLL Lor 7 lt QOeSB eli ane 97 47,781 | 23,500) 4. 
Lape ee: 99 56,678 | 28,339") 4.0 1 208-A leo, 80 56,310 | 28,155 |  &. 
DASE AL helt) PRM, 101,117 | 50,558 | 7.4 || 203-B 33 88,297 | 44149!) 8. 
230, tena 99 554,812 | 193,000 | 36.1 || 203-C........ 33 72,082 | 36,041) 8. 
is Nn Dg 93 339, 303°} > 92;600°} "28.3 11-2052. 002. 2004 85 34,313 | 17,156 | 14. 
LAS SAE 99 240, 811, |: 82,000} 1109 |! 206. Savewsute 50 88,495 | 34/000 ‘ 
100 souk alls ee eee G2, 600... 8h, 245 25 8 1 20% act eee 39 95,938 | 38,000 | 11. 
W402 B i cose 95 POL TG | BaeBOR AS eeOO ek es ey ee ams $2,662} 41,331 | “3 
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; Per Per 
Project cent Total Federal | Mile- Project cent Total Federal | Mile- 
0. com- cost. aid. age. No. com- cost. aid. age. 
pleted pleted. 
A pier at ae a 99 $29, 800 $14, 900 45 dosh eer oe 22 $380, 543 | $108, 156 10.8 
PA NE og 26 249, 107 50, 000 ODA ode is ober 52 207, 121 80, 000 13.0 
7A ae A ee 99 41,197 20, 599 TAO A Dod ae Sete es 70 35, 918 10, 191 7.5 
Bae sew sac os 99 50, 229 AZORES ie LIZ eezOOIs cic Se meee aac eee 73, 032 17,723 5. 4 
BEA Meas, ex 60 123 , 397 61, 698 SEO ue Dorn es ae 20 38, 172 10, 000 5. 9 
pie gst 50 CONS Roe ete. dad it osu eee os 20,706 | 10,000 nf 
CS OR NE Rie ee 9,958 4 O79 hie ete 71 anaes ST UNE RN 166, 655 80, 000 4 
AES Yai er 14 299, 230 LOO OOO nO TON 2OO oo cna me en Jape: 169, 325 34, 182 .8 
3 ee ea 30 151,356 75, 678 AES UI 20 Becca ote oe 309, 284 100, 000 8.1 
Debit Moe oe 99 43,421 21,711 328) lln2Goes coe. ee 6 80, 748 40, 374 W235 
Pie BIS § Nae ot 1 Sea ne es 115, 955 47,189 17 SOP AO RE ae ete eo hyce Sen 118, 930 59, 465 8.0 
era NAS, et Aes 90 484, 056 LOO MOG a Shas MieOe sac clnaels 1 100, 051 25, 000 10.6 
2 0S eee Ea POS HAG t= BBO N00 NN 16.891| 2660.85.02... clo ice 302,036 | 87,500] 14.5 
eet Shae ox} 85 24, 023 12,012 AD LO Liters, Meter ch Bae 65, 310 20, 000 9.8 
2a a Se ETN 98 206, 937 LOS TAGSe QOS SAleaOsi ace cron ater || eroaele p 114, 322 50, 000 1.6 
be Gk UNeed 17 DAS HES 194-201) 19.4 110969;... Geescll tle 84,438 | 42219] 3.6 
2 ee ee, OO a ae EMOD NI 25,000| «2304 AIe2TI-B. Woe ooo kg 133,498 | 39,820} 5.1 
25 eee by 75 58, 678 25, 000 Baye Zi ACG NB eae Oe Os 68, 872 34, 033 4.1 
asl ce See 100 95. 263 24, 063 iG ihe Oe ore are ae eg 77, 079 38, 539 5. 5 
poo ia: dine. 48 90 BS | eSB Ae? MOTS oc. 0) ict ot Oe. 95,351 | 47,675 | 9.7 
Bag et Se oe 85 OOO uhL E500 Ce Tose NOTS oe NO Lag Lb, 600,000 | 300,000 | 35.0 
235-ABCD... 35 S06 0208-1 'Sh0-840.) Bogut B75... eel Nel, le 51,292 | 22,000 si 
20s ce Sue |. Padres, 200; lon | 300,000 | SEO ti 216. - 28 ce 6 |. Aes 88, 624 44, 312 2.2 
Oar. | Ai 20 101542518 160, 000; |. 15.40) 276A; Sele |e. Sooo 141,937 | 70,969 | 3.6 
4S, Oa MD 10 145,344 £2) OOO ss aldo nl teasO— be sence Bo eee 167, 516 83, 758 4.6 
Ea pe eS ie BE ISG651 (425,.000;| 4 OTA See oc) ose 162,856 | 81,428 | 9.7 
240-AC. 22... 51 04,778 Zit SOO LOOD Heels See sees eae eee 181, 541 90, 771 13.5 
7 eb eee oy We eee ea ee 45,418 22,709 TESS SMA iil eh Ser tal ee SEI 60, 499 30, 250 16. 7 
DAMES GaP Bo 40 86, 800 30, 865 EAA Than SS 08, 240 Nee ee, ga 86, 000 43, 000 11.0 
DAE ACS ty 33 Siege 28 B10. | terre, MS Lae 84,256 | 42,128] 11.4 
pa SEY ON 50 TG LES 19408 916280 2 eel 84,346 | 42,061 | 5.9 
243-A BC 4 270, 230 LOO O00 CIE Se Oule2e lo: Saabs weno.) eee 230, 450 115, 000 -2 
Diba Ne Ts 75 79, 705 17, 500 282 See Sheps er eel 120, 000 60, 000 oh 
BARA. SU ks 99 a nsat ABL TRS ly i7ed OR NO cl nuts 18, 238 9,000} 6.4 
280-13 see Ik 98 15, 002 7,501 va Pea eee Aen eR JN 252,004 | 126,002 Lai 
245-F vee hes 15 115155 5,578 DAL Tce s See Seles 2 eee 48, 061 24, 000 10. 6 
245-C. ne. 99 21,984 10, 992 SoM RZOO wee aeee tel oo Joke & 135, 000 68, 000 16.0 
ASL) tet th 99 72, 495 36, 248 LPO MPEZ90 se Ae ote {ico ee , 43,055 21, 500 aul 
2A5-—Ei.- 2 ce 12 43,422 21,711 Sea eS 2 Eee Woo Soe 85, 693 29, 750 14. 3 
as) cE EA 15 LOO ALG) 25 8750) TOSG MN O04 A: Tees hd a 327, 784 | 163,892] 10.9 
Bie otis cu 40 SESLGO 2, OOO MBE oH 2Od-B oy okals [o. Se ee 123 re 1 161. S8 7a hae 
2 eal 88 150,359 | 54, 500 MOORS RTL, NR 154,880 | 77,440] 6.0 
1 en 70 DES7522 si 50, 308 eat 296). Skee ee 103,264 | 51,632] 4.0 
O51 Bees 2). 90 27, 850 10, 000 OSA ae ae Pete ee elite, eee 89, 078 44,539 9.2 
TE ONG Daa 23, 188 F BOO SM 209 os MACE) eA 17, 900 8,98). | A228 
ZIV geen WE Sean (ERE A 29, 814 13, 405 rat 
UTAH 
Set Sara $79,947 | $24,948 5.5 
Betas Slee ota e 96 $161,082 | $80, ae 44. 4 a elarn 48 635, 903° | 339°115'|..10,5 
4-CDE...... 99 317, 044 158, 522 30. = Wie.s 93 356’ OR 55 
CS he ea high id 41 38, 087 19, 043 MOMS OS ae soe gees 31 482,418 | 356,989 | 15. 
NS ae 94 267, 201 TSGS O00. 1h, 501s Oo WoO ec. shee 55 a 664 52, 332 oe 
ee 90 303, 691 LOU Bab 20 SUN 20 6'4.258 0 ame = i 239,418 | 177,169 6. 
9-ABC...... 45 D4i sae | AZRT1Gs)  S0L0 i) 290 ns ae wean 91 497,940 | 248, 970 12.6 
V6 6 1 Ce ee ee ae 132, 032 Tinian). 2dad Wh DOr 2 iat 4 39, 861 bas 8 : 
LPs ote cheek: etfs lias erate aper ZOU 1BS, Oud |LOSS SL SE. . cmtee sarc tin s.s erates 118, 003 He ae A ; 
eS Ans Ss 75 ABATE OTS IVF 07 BBs bec cc wee tlaes sen! 120, 853 39; 431] 7.0 
| en 98 375, 888 | 187,944 | 33.3 || 34...--....--/----.--- ety 28°055 | 1.8 
Ne a Re epee RLS SRE ToS dl 0s. ass ance ten 100 56, 109 28,055 | 1.8 
_. PaaS 78,392 | 58,010) 9.4 || 37.........-- 7 a ih 155.899 | 6.4 
“ol i Gaede Raa OTE ok, pa: (ars? ha Dd d BV Le a CL PO 210,675 | 156, Se 
ant CR Ponte ra, BUEN) NOU hl daca enithcns oper 10,456 | 52, . 
NO IASE acetate ral: 6 49, 030 46, 329 12.6 
ll Bridge less than 0.1 mile long, hence no mileage shown. 
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VERMONT. 
Per : 
Project cent Total Federal Project Total Federal | Mile- 
No. com- cost. aid. No. cost. aid. 
pleted 
ice aA er 100 $22,387 | $11,193 OMG Zoe octet coment. $48, 131 $23, 571 0. 
HON Fee ae 99 68,702 | 34,351.) 8 Be ee 90,079 | 45,039 | 4, 
12-A Bo ees) 100 339, O61 169; 53h 1.) E80) BOs. kana 123, 940 61, 970 4, 
LST cane a eae 73 149, 760 74, 880 EAN RG OF As a aa 159, 382 79, 666 6. 
1 GMD taal id 100 172; 035 86, 017 Ts Oe aowe cae mae 154, 419 77, 209 6. 
BSc 2 Serna 97 14) 595 z, 297 ie Ba eS eee cade 88, 722 22, 800 Le 
Ly ey Tera 69 58, 338 29; 169 SU | 36 ama aa SC La a Hc 52) 693 26, 347 2. 
OQ cio eee 19 33,766 16, 883 me Ny Od Cie eae ais < ceaee 54, 503 27, 252 2, 
eee. Wieanate ae te 25 86, 653 43° 326 Prodi woe. .caetinie st, | apnea 111, 758 55, 879 oe 
VIRGINIA 
CE PEPE 2 20a 100 $43,767 | $21, 884 OL eon y weet $145, 918 | $72,959 5.2 
[IS SS es Ru ab 100 59, 263 29, 632 B49 1 SOME Moe sae 49,322 24) 661 4,7 
BAe se Mere Ot 100 49,867 | 24,933} 4.0 || 90........... 52,014 | 26,007] 7.7 
15. 2 5iie 92 143.756.1171, 878. 1b ONS Des ss ate ee 80,878 | 40,439| 9.3 
Oe os Wetace 99 80, 995 40, 497 DVO UN OQ Ue Scns rate 54,915 27, 457 5.4 
Fe OY SS 100 18, 824 O42 Their Om al a 72,376 | 36,188| 4.2 
Ae oS ae BR 96 101, 955 50, 978 S50 it OO wae eee ee 174, 198 87, 099 7.0 
PAS ARR S Le Be, 100 45, 814 22, 907 3.2) || 98-A.i cos. .2% 43° 702 21, 851 5.5 
Wb cid c's ett 98 95, 608 47, 804 Ole NW) O8=B Lees ee 61, 156 30, 578 9.1 
7a bani oe CME) 1 8 100 26, 978 13, 489 SO | LOOM seas cas 157, 688 78, 844 9.1 
B2.. cs 86 158, 723 79, 362 DLO: Ht AOE SS cee oan 158, 673 79, 336 tod 
Po REDE ee ARN 87 222’ 576 | 111,288 Guo WLOL SS Aaa ee 63, 791 17, 833 ey 
ASE Le NONE nee 98 191, 579 95, 789 ASO. NO Ga tee See 370, 074 185, 037 9.3 
46-A......... 72 120, 219 60, 110 Dee Wi tlOSt scenes ce 100, 308 50, 154 3.3 
Te et Oe oe 43,168.1.0)/21, B84.) 15 WOO. Yas, Se 202,165 | 101,083| 82 
48-A lll... 100 109, 714 54, 857 DUD \ akon soueetrers 329, 806 | 164,903} 11.3 
BBO sas eR 133, 277 GE; O388 4 Ese Wine So eee ete 129, 025 64, 512 4,8 
ASD 100) OL 42 | 60,114 | 30,057 wo A Ae ae das 83,961 | 41,981 | 3.3 
rs) Puna Pe 0 aa 99 77, 821 38, 910 Aa HH IEG 02 cere sete 97, 484 48,742 | 13.0 
Oe os Repees ae 92 100, 381 50, 191 Deo MLB gene ee 68, 650 34, 325 1.9 
isn EO © len Si 99 70, 952 35, A764 1 2453 120 oe, ey 96, 719 48, 360 3.5 
64-A Loe l oe. 82 333, 831 148, 480 7 A AN Wn RA eo a A 225,912 | 112,956 6.6 
Lk rea Re 22°392 | 11, 196 WG #22. ee. 127,769 | 63,885| 5.1 
GOR. 5 SRD 98 359,480 | 179,740 8.9 |} 123-A........ 164, 080 82, 040 7.5 
Ef Pee AY i 91 - 174, 961 87, 480 5.9 || 125-A........ 112, 075 56, 037 4.8 
BOK) psoas 60 150,653.| 75,826. 1. Bid fh 4982.0 2c. ue 80,583 | 40,291| 2.7 
COSA Ce AS 98 102, 019 51, 010 aL WILD iia. stats sete 47,101 23, 550 7.8 
OPW AN Ml 100 41, 739 20, 869 14 || 128-Avs se. cc 137, 785 68, 893 6.2 
(223. SEES 100 35, 059 17, 530 Pl Wiakooc.s sate ame 55, 156 27, 578 8.3 
C2 ae 100 65, 939 32, 970 6.4 || 185-C........ 79, 377 39, 689 4.4 
Car OS AEs pee 10, 449 5, 225 Dit MAS vc acl tae 35, 200 17, 600 9.9 
Pp 29 ie ea ie re PS 24° 453 12, 226 BOT NE NLOOS oa As oes | le oeteeee 103, 350 48, 550 ol 
CB eae WG RANGE Ns i oe 120, 017 60, 009 4 OW LOLe aocek celiac aeeeine 257, 941 128, 971} 10.3 
Cb eee eye 98 408, 649 | 204,324 | 11.0 }| 152...-...... 22, 959 11, 479 4.8 
Ose wee coke shoemeeT 41) 128 20, 564 MOT RL 2 epee areal eee eee 51, 149 25,575 | 10.8 
76-AC....... 50 148, 682 74, 342 Or aN ALS OIL. a sie a 152, 219 76, 110 5.4 
Ti ea et nn a 99 52, 256 19, 512 SO He kOOle cits ons ee cl cee ee ee 114, 037 57, 018 3.4 
a Na rege 99 69, 667 34, 833 25H 0 AOS seus ue. cee 144, 426 72, 213 5.0 
Bl, ¢ Soe reee 100 55, 735 27, 867 SO Wa laws deus camel sewer: 219, 177 109, 589 6. 4 
Sa elena 93 223, 879 107, 720 Dra WhO tiene Ses lcewen ae 238, 236 119, 118 8.0 
B05 owtdvuseeee 78 116, 395 58, 198 Ce hy gee eS reg wae 8s) 413, 149 206, 575 | 16.0 
WASHINGTON. 
Onn Seaneeces 100 $43,076 | $14,000 | 3.3 |} 92-..-.......|........ $89,605 | $43, 000 2.6 
BB au ane 98 LAG, 7207) 2°50: MOO Eraed Hoos. 0eC. ee 74,267 | 37,000) 8&3 
DA sole eaa S 98 116, 080 49, 000 BE OE ie wd ret ere Syme 231,618 | 115,000 8.0 
Boa tree 100 158,695 | 72,014.) Bsa N05) s-..05s-. 153,988 | 50,000} 4.5 
Ol so ema oy 95 157, 959 50, 000 OOM MOOR Sincere Pret crelseetanete S 186, 865 79, 000 4.9 
AG c. deren cee 99 34, 734 12, 736 SNe LY Me Se 124, 845 62, 000 9.7 
Toes os ea yes 99 42,015 21, 000 PED NOS lata sate clas sie lls a hieer eters 311,626 | 155,000 5B) 
BO 2 weer Mot 65 290, 211 145, 000 SO MUO sic ce Seance 141, 773 70, 000 4,2 
Siete oes 96 63, 156 25, 000 CD SLO sai eieinais tot 59, 708 29, 000 1.9 
OO Se ceee pes 50 205, 288 96, 000 BIS ROM = \ev!e) siaicte! s 130, 414 65, 000 3.7 
1 a Naa 40 296, 747 95, 600, BAUS dain mas coal eamen eet 94,711 47, 000 3.2 
WEST VIRGINIA 

Be Soe RL 50 $72,825 | $36,413 | 2.4 || 25........... $136,944 | $58, 554 
PERS ys NP ake 98 1%: 552 6 TIO 1 eae Wt ek a's cease dens 62; 355 30, 890 
BAY een Oh 100 54, 700 oT OOO NASON 28 cee tlamtc ier. 40, 903 20, 451 
be BRNO ya 98 28, 534 14 2G hte Oe eee CeCe. 160, 655 73, 010 
UR hit camoue 98 29° 930 14 DGD} ipa OD Mi eeceeet oo eate 162; 506 75, 000 
741 SN nage AE A Oe 98 24, 852 | 10, DOO ack Miwa. ee ane Sate 11, 440 5 720 
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Per Per 
Project cent Total Federal | Mile- | Project cent Total Federal | Mile- 
No. com- cost. aid. age. | No. com- cost. aid. age, 
pleted. | pleted. 
| 
ON at eee 99 $19/200'h $9,600 | -2..0 1 87s. ... vances 98 $57,955 | $28,520; 4.4 
(eas ee 65 88,654 | 44,000) 4.5 | 89........... 100 68,931 | 34,465| 2.5 
OS a Oe 98 64, 70 20,7380 | 9S a 56 55,680 | 27,810} 2.0 
1d pei eee 99 53, 960'|> 26,676 |" Bod ff G2e>- teres s- 98 24,324| 10,240) 1.0 
44-B oo osc 95 T2706 eGo, 859 VO Bate I Goer. ce dan 98} 102,829) 31,120; 21 
are tata 99 VET (ssh 70, 541 eae OB es Alec 80 49,000 | 24,500} 2.2 
Ve iY ON 85 169, B01 SRE T7000 aS OTe. ya a 99 136,643 | 16,843 | 3.0 
Fi piles ae 95 79,900 | 39,950 |" 'S.cO.ll By. ... aus 2 84,733 | 39,010) 3.5 
SQA a5 dans ca 100 62,600 | 31,300) “3.0 1) 90.0... auc. 97 93,910 | 46,970] 3.3 
tan, 60 36,000) 948, 000 1) lai 400.) Soudee 99 78,000 | 24,640} 1.9 
BSA cals fe 95 50,000 | 25,000} 2.8 |] 101.......... 95 64,640} 32,320] 4.4 
BEB. cases 95 27, 000 6,200 |) 1e@ Ih BD da.. | ape as 98 73,000} 30,080) 3.1 
GD packs nance Ws 99 Ely ge ass i aa a (Ra a 98 46,147 | 22,434 | 2.4 
Bit AP aa 100 60;000 | 24,846 | 1,8 | 107... 2.00... 25 44,310 | 22,155 | 3.7 
GLE i 100 57,036 ja £8,518 | Goll 208.0. came ax 98 62,834 31,416 | 4.6 
Sea 97 BIBL e 20, 780 | lade it 100.: “avun cul. -. day 64,705 | 24,940 | 2.0 
BOA. sian vi 99 SGb028 }) 80,819 TP aea ll Ose 95 78,637 | 39,318; 4.1. 
He a Fa cae oe 100 70875) 89,087 |. G.5. We... any ee 10 260,000 | 106,159 | 6.4 
a ae 95 BSSU | eh aye [0 2m NAL: 3 cL a 30 247,822 | 105,000] 5.3 
i F2-B. ss w 50 104;500 | 52,250 | 7.1 || 114.......... 40 220,255 | 82,640 | 3.8 
as 95 O71. 408.) S30. 740 1. 46s PS. wp esa las. nage 121,105 | 60,552} 49 
ap Rare 90 S000 | AL BOO) Cnet 116... Soe ey 6 172,771 | 86,385 | 7.2 
BT See, cei ob, 100 320, 134. | 160,067') 16,4 |! 11%. ... a0. ws 10 325,000 | 50,000! 86 
Ee eas 60 125,850 | 51,850] 3.8 || 118.......... 23 65,056 | 32,528 “2 
Be! SPAS Joys 95 67/400). 33,700 } “SO It 119, 2. bmn. 3 205,565 | 102,490] 5.2 
BAR SG oe cis one » 85 43;°794 |° 21,600 4 3. E WI20.00 05... 10 91,303 | 45,651 | 1.9 
. { 
WISCONSIN. 
\. 
aaa ee 99 $53,560 | $24,500; 88 |] 184.......... 90 $15,598 | $6,000] 1. 
: 2 ee 98 122,596 | 56,346 | 16.6 || 185.......... 82 69,031 | 29,500] 8. 
Rares 99 107,595 | 50,000) 4.2 || 186........-. 70 38,414 | 18,000; 4. 
St to a ty 97 64,799:| 31,000| 10.6:|| 188........-. 85 67,492 | 29,007] 6. 
342, 5.5.4.8 1 96,0871), 11,000 | Sidvl IO5A-..anc-ct 100 12,617 5,000 | 3. 
i aS gre 75 9, 479 3,703. aden W8O-B 2: ars ah... dee 41,059 | 16, 700 5. 
er Ra ot nes ye 95 137,289} "60,000. | Tlaty |) 1903... axe? 100 16, 782 8, 300 2 
EAS cn ah tckl ot 77 13, 626 5,805 |. da 192... aden 100 17, 465, 5,000 1: 
RA Sg SW 99 AT, 166 |. 15, 603 ah eet ||, Pde = « peep 2s 99 27,396 | 12, 0 3 
Men NN. ko ay i 98 45,339 | 21,385 | 82 || 196.......... 85 37,024 | 18,500] 7. 
Oa 100 26, 832| 12,000} /.404:|) 1984. .-.222 ~ 95 | 38,348 | 18, oo ° 
Lear 95 37,065 | | 14,000 | . ede|| 200... ---aac2: 95 48, 190 23, 500 2. 
ee 1062.8 i223... 60 146,478 |. 63,855 | 8.9 |} 201-.-.-meis. 90 29, 298 12, 679 | 2. 
TOA aye ok 35 21, 036 © O00}. Gk Wi 202s. - eb aa 100 | 13, 643 BNO cae 
| PE eeed es 95,735 |. 142,000.) Weil 2p4: -- 4k oe 95 28, 219 4,000 | 2. 
es 98 283,417) (95,276 | 8.8) 1} 205.2... pee v2 100 ae pe eb hoods 
BL eae Sees 100 16, 513 5, 000 40t 12000 - - ees 33 2 ; ; 3 
‘a Toe ey 6 ws ERE ob 100 44,909 | 20,000) 4. 
BA P2062. 5 sis ota 90 106,213 | 50,996 Ma ee 
ETE aera 100 136,888 | 63,500} 13.1 |) 208......-.-. 95 58, 622 | 25,000 ; 
Me 409-By, iG; 410-23 -0se 22, 767 708}. WSe QPOs « sane oe 99 poe ee 
Ea 98 49° 551" |) 20, 6-}"” 45864) 220un «., wig ot 25 St AEE bate tes 
BPS L808 6 U8 es's 98 BS, 324 |) BE, 085 | 7) Gel iD se «saps oe 90 67,758 | 31,000) 4. 
SoG. yback 98 2-860. | 444.000 1” BuGell 213: Lsekees 60 21, 185 10,000 | 1. 
ISH, 6a. stoi 28 10 108; 345 | 46,778") QoQ Dhow -< sinats ate 8 67,589 | 26,326 | 11. 
Se eee ae oo 99 42,962} 21,481) 1.5 || 215........-. ee SOT) ae Lae 
mm 138,.... 40.4 1 T7054. | swe, B16 |p SaOel) 2AG -.. 4tee oe B00) 2800 Ht 
aA. sic vce sa 65 163,504.10 193,160} B20 2eloe « sdac6 ele <4: ese Be | So OO oe 
MPLA Ls sos babvia “80 59,841 | 24,000 | 3.7 | 222......-.-. 100 ied ( getaea tg 
LANL og 98 93,086} 4h, 000 |) 78) || 203.5. f apa a et era ese grees 
bs it She} | 64,587 | 30,000 | 9,21 ||, 224. -- <p 523 5 68, 044 0 000 | 13. 
oC eae 54, 305 9,149 | 4.8 || 225.----.----} 100 erlang \ cae boo Poke 
ey 75 3778641 (17,000 | p20): 226is-'- be ae 99 ] ; 
pats olf B00 Soa ods scours sine (100 33/702. |. 16,873 ||" 4, 
ns olathe : ee ‘ 5 56,954 | 25,000! 5 
ae TE ele 65,147 | 931,000| 5..0:||-280...2....2,] 100 56, 954 3,000 | 5. 
Peete hiss 99 55,682 |! 23,000 | - 204 |) 285. ...22. 052 100 eco meret Ou ae 
ae 35 45,680 | 20,000} 7.0 || 237.--------- 57,150 | 28,000] 7. 
Rey. 99 45,330| 20,300| 4.7 ||240......---.| 85 147036 | 6,000] 1. 
See Baa ed, Obs | 2.3)|) 241). ..28.2.| 100 4, 036 6,000 | 1. 
oe ee 52,265 | 24,000] 5.3 || 242.......... 99 Bi 205 fice 2 SOD ae 
har keies Be oak e acs 13 || oddly 7788] 352288 | 16%000 | 5 
aay. 98 21 5; AA e-s s GE pes oe 5, 2! ) . 
ae 15 43, 058 4 611,000, (4.301245. Ley 1 phB0 38,067 | 17,000 | 7. 
te ae 95 A TG4 UR 2S, B00 Wi Be Oh dk 2. aes balan eds «0 Ce A OTSA a 
ane 100 BGS)" 20,0004 Les |) 248.508 02, 1. 70 ; 
26866—S. Doc. 286, 67-4 D 
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No. 
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Projects undertaken but not yet completed—Continued. 











Per | 
cent Total 
com- cost 
| pleted. | 
98 $25, 669 
Hh 2 eae Vo 10, Bee 
see | 15, 664 
86 | 10, 704 
PH 30, 896 
90 82, 548 
75 | 154, 961 
90 | 16, 854 
100 | 17, 546 
10 | 32, 679 
Pe es) 92, 379 
2 | 90, 653 
chistes atte 31, 149 
2 33, 215 
1 87, 850 
1 45,644 
1 23, 444 
5 52,180 
1 27, 309 
EAA 21,131 
70 17,348 
Aa 37, 819 
10 66, 408 
oS ee 15,865 | 
Ao ee 27, 629 
94 
nh ee 4, 483 
79 103, 795 
100 235, 670 
89 193, 405 
66 171, 480 
A. i eeee 43, 999 
78 37, 577 
Sh es 60, 885 
16 368, 597 
55 30, 464 
30 10, 452 
89, 490 
100 26, 809 
95 80, 246 
100 106, 001 
79 153, 501 
93 40, 659 
60 48, 688 
100 27, 307 
143, 440 
88, 526 
100 57, 289 
99 33, 372 
60, 018 
82 99, 262 
82 66, 206 
100 98, 752 
88 25, 892 
75 75, 599 
100 22, 622 
95 91, 475 
82 193, 678 
86 208, 177 











RURAL POST ROADS. 


WISCONSIN—Continued. 


Federal 
aid. 


$12, 000 
5, 000 
7, 800 
4,000 
18, 000 
39, 979 
50, 650 
8, 000 

2) 417 
9, 921 
42) 804 
34, 658 
13, 000 
12; 000 
20, 495 
18,000 
10, 521 
20, 000 
10, 643 
10, 500 

8, 000 
10,417 
24, 693 

7,044 
5, 657 


2, 898 
48, 541 
116, 999 
96, 702 
85, 740 
21, 999 
18, 789 
39, 362 
103, 787 
15, 232 

6, 757 
57, 855 
12, 991 


40, 123 


53, 001 
76,751 
20, 329 
24,344 
13, 654 
92,734 
57, 232 
28, 644 
16, 686 
30, 009 
49, 631 
33, 103 
49, 376 
16, 739 
48, 875 
11,311 
43,217 
96, 839 

104, 089 


$52,108 | $26,998 | 


| 


| 


| 








‘ 




















Per 
Mile- Project cent Total Federal | Mile- 
age. com- cost. aid. age. 
pleted 
EO Die coo eew any 25 $96, 421 $37, O87 ae 
SOLS. Skee mey ets 7 192, 346 80, 000 Saif 
Pea aN rm i i 19, 441 7,231 1.9. 
LOO SUN QRS Seen 5 47, 432 17, 500 1.6 
FOF all |i vo! PAM meg a re 20 11, 290 5, 308 P39 
GES COE | 0 IL NR wie Te aa ee 24, 583 10, 200 413 
Bit 202) al Stee 3 32, 596 10, 582 4:} 
Seat) B04. Se. oneeet 71,458 | 26,442] 6.8 
BG 205 ORR 2 17, 952 8,000 | 2.7 
-9 |) 296. 2 RWS I. eee 20, 624 9, 000 3k 
PB W207. EN, Se 21,126; 10,000} 5.3 
125) 1908. uw 3 68,160 | 25,2908 | 5.7 
26 1900. .  e 7 24,511 | 12,000! 3.1 
SATE SOO): s1c oe ae 20 99, 378 35, 000 Sak 
SO SOE. Lee denn ee 32,214 | 15,265] 2.9 
57 Pug. oe eee 1 38,312} 18,000; 6.2 
303 30d. eee eae 24,826 | 11,000} 2.9 
LS oO 4 ed toe ee TS 233, 398 37, 500 83 
1:0;|| 305.22 5 70,834 | 33,000} 3.0 
45 MN B0Ge ic eee eee 4 13, 233 6, 000 8 
327 307 oa ae 5 67,014 | 27,404] 7.0 
BO |p OUSia sis Geen ee PA 22, 897 8, 000 4,2 
9,4°||.3000, ead fortes 32,464} 14,531] 5.1 
5 Ae SIOk oe aera. Se ee 50, 487 16, 455 8.3 
3.8 1 Slle. f e | es Uae 25,480 | 12,000} 20 
WYOMING. 

2.0 | Day ae AREAS OTB oS $111,211 | $55,606 | 10.0 
Teh 86 yt le 92 90,268 | 45,134]. 6.6 
OSL SRO aie eee 95 37, 991 24, 561 7.0 
S20) OO Wy foe 71 45, 974 22, 987 ged: 
PLT TOR SES. 2c eee Ie 100 213, 224 106, 612 15.1 
19 Baiop. eee L 100 143,882 | 71,94%1-- Sig 
OSD ltp LOS Poss we 15 46, 200 29, 868 A: 
BB LOO Se 100 | 40, 269 20, 135 250 
ere eM OTAS Lie aee ah 90 33, 075 21,383 sich 
AF ult FOSS Ee eee Wale ee 30, 963 20,017 Be 78 
Dot TOSS oo ee 81,115 | 36,022 ]- 81 
14,9 || 108-A........ 100 42,307 | 21,154-|.- 6.1 
LOFOA LION: ae il 76, 373 49, 375 6.0 
LAO ES 4 Be ale 57 26, 453 17, 102.4 +» 233 
LOSE U2 8) a eee, oe 51 7,485 4, 839 7 
+2 Pag: 8 dt Ip 2. i in a 65, 178 42,137 aiff 
Paar AUG Wd Es pe ae iy 4 37 05, 291 35, 746 8.6 
OG | TIGHA. AMA) ls ee | $3,915 | 54,251 | 4.5 
PSs ee ce ga 55,718 | 36,022 | 6.5 
OS BOD we Af. ee 401,582 | 259,623 | 13.4 
ESS HED Ut! comm os ne a ae } 55, 839 36, 100 4 
DOE TAOS: oe oe oe eae 38, 852 25, 118 5.0 
i 64am | A 4 Page PA 18, 759 12,128 bee 0a 
Ey PAD i > ey LS 99,770 | 64,512; 12,2 
ae: as 25 ae ni Ses a | 40, 383 26, 107 6.2) 
Oe EEDA SR etme g Bie 2 Loa mee 55, 963 36, 180 eve 
TA NOR. on Seabees aaleee 29,308 | 18,947 | 2.7 
TOES T2782. teh aie See 90, 519 90, 519 9,4 
2.91) 188) ete ee 40,883 | 26,431! 8.0 
10.3 V8Qe Saye whe, Ne 15, 826 10, 232 DP 
De® | TSU Rc Sa. 2 ee Veae 11, 493 1.8 
aS ge TMT AT |. Say 27,205. - -17y588e) 3a 
* fg Be: Smee aa 8 AL a 28, 653 18, 524 5 
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Federal aid projects completed but final payment not made, arranged by major types of 
construction, as of June 30, 1922.' 






















































































10. Graded and drained. 20. Sand clay. 
States. | q 
| Bstimated Federal aid.) Miles PaaS Federal aid.| Miles 

vEN ERE E tc ty Sopa Mens a aie ay eR BRT a lh SUCRE, eae a ca $64, 120 $32, 060 12.0 
ye finely Gal ile 2 et eae $967, 196 $483, 598 DALAL Nem ee ene ene IO Eth helt ols age heme 
ee Belle aie eae eee 111, 980 55, 990 10.2 93,549 48,501 14.1 
UL re gs taal declet by idle Seed PR Oh Ae eee, ee 25, 829 12,915 “S636 
Oy capaci 2 calc an) LEMAR ee enh ge a EE OI Agee ne ae 356, 194 164, 584 51.5 
RO he be ee ae 108, 374 54,187 SOM aoe waete dh ok ced ccuih~ nae a 
Pierre yt 132,881 33, 738 COPA URN ede ik ee ON eo ara | aaa 
Co dda Slang Neen eae il a a eae 1, 158, 421 461, 650 P54cd Hed soe ea eacdl ts ended peel: 
CS BY Gs OOF IO en ea 167, 391 57, 183 POD AA A Ne Ne se clica ules Gaeta 
Reeuck Vets. Sec ot 658, 278 329, 139 SL SH IY Sorat Meh et seek 2m ceellete tat bok SO ae 
Minnesota. fof a. 162, 926 75, 000 16.4 325, 249 150, 000 | 18.0 
1 cre CA) 0. Avda Aaa ea ae aR 20, 415 10, 207 Dee NORA R eg AOS Jn u tet ka ete CaM 
Nreitala ere ee oe ts 24, 095 12,048 sO HISAR eee Bee S ath thins teas ated oe Sere 
Nebraska. eek fk Per eer... 2,925,678 | 1,443, 437 640.7 282,945 132, 598 28.2 
UCTS ST) SiaUI oN AS poeciaiediag papa | Ea AR mm ge, eR Dl 21,193 10, 596 1.6 
PRO NLC SECU Lo ie he cee ws 272, 486 136, 243 PTE Me NG eee etar ae eras a eo w cal eee cue Ut 
Deore Caronnat. ). 602 oS. 2 orci r a. 140, 919 70, 499 22.1 2,565,379 | 1,278,728 262.0 
POEr nl ati ee ets 4 8 he 688, 404 344, 202 AS OU NS See eeante es weenie mas ort ee iu aes. no Tn 

eae eee. ar. sc fode oes sss taloas aoetss so clwescke less 4,621 2,310 : 
South Caroling cues oe oe 26, 109 13, 054 5.0 70, 542 34,517 | 10.9 
PE CrLEE RU eter cee phos slo a 190, 076 95, 038 sey abl SP a gh A eR ee Behe 8 aN 
De a ort CEI ACS CREE ED Ie ee eee 32,379 14,617 | 14.5 
URC Solpg ares Eh Ge, Reet eke gle ® i 317,044 | 158,522 SLL Ge Tihace og | att A M2 LA aa ve ee 
Mgt Le A lade abel ie a AEM Mca eo el Sees oats 262, 791 131, 395. | 28.6 
BVGRY Vy areNiGier re foe ce. 225, 856 112,578 Sil terme oc aeteleeiid et atin Re nae bese ate 
PVR SACLE Silt atel eve res hotels 5m Sais 2 esi dc0 95,914 39, 116 11.4 33, 792 16,873 | 4.0 
Way Olt cetera ete 2 730, 737 365, 368 DOOM het pinata Sora cris Scape ake. o sae 
JRE) Qa One ee 9,125,180 | 4,350,757 | 1,354.7 | 4,138,583 | 2,029,694 | 451.4 

} | 
| 
30. Gravel. | 40-46. Waterbound macadam. 
States. | shy 

Estimated ‘rederalaid.| Miles. | Pstimated (rederal aid.| Miles. 
NCHS SOND peter plete ieee diy ene $74, 724 $37, 362 10.0 $59, 932 $29, 966 9.2 
RAT IZOT ene ya eee oN ae SEY F080 1 171, 824 85, 912 LG: 0. Pee Rea Sane Palen ae 
Avicanbaterys So treo 811,797 368, 000 94.6 96, 855 48, 000 11.0 
@aIiOrniameeer eee te os ee ot 195, 524 97, 762 Lock egos tee eclse tebe tace UelcR eens 
Colara dO aterice se mtt the SoS : 235, 800 117,900 LOS Eevee eer ae eee eae 5 5 ieee eee 
Ste Eg le be need Tea y aaa 166, 009 83, 004 BLE. [Asser ee ested Saat sues Pe 
IOAN hiss ated pinged ea re Sele ee 176, 700 85, 000 Doi 2 ee oats Le aia ee bah ae Oe 
Tig LCL alee Angie tr ripen a ae ale ae i 112; 003 357, 600 De Dirt rest es BBs sete Cs tiek a oy ele 
POC MEER Grae EEL et er Ns as 336, 661 168, 330 17.7 68, 008 34, 004 3.3 
PA TISIAIIA eT AAU te ein ae Se cine © 1, 259, 409 604, 338 EOD D eos atie dao AAO SEA Sa ek a alu afore eee 
LAS ilo 9 Be ee ee ae a 674, 864 336, 004 AD if «ca ctevetercnes eet ele ee elk SRR 
Lali B uh Cok 0) Ho es ot oleae ok eta area ee 195, 889 55, 103 DAD elle ae acoele wee cael selves 
(UR CUR SOD 1 gee Sep a ke) an a 318, 809 159, 405 BED Meltccdatdelatr eek beak Deedes SE ae 
INSSOUTI Mae sete See eset ite Steele 481,513 240, 757 DOD Perchel cteagetergioialn cis ee esas fester TOPO 
DONSERTION Petals eter 5 SAA lols 728, 526 368, 509 BOS Has anti s bbe Sys Lae «ete 
Dreirackders =) eee ese testo. 252, 395 126, 198 Dds Si leeatirctoperercball tn 2h leeds 2.3.4 ieee ee 
NewadAlien ial oea sits 597, 016 299, 085 GG CR aes tea i. fl llpy ka RG 
Won) Mexico. 1222/5222 ..¢0-Gee 1, 066, 000 546, 359 BOTS WoW hen lek ees co leg oF xan RM Wg 
North Carolitia:.'. <2... 02. .40--66 94,681 25, 000 8.9 272, 090 136, 045 | 14.0 
MN Dakota ee 314, 928 157, 464 hoa 4 Reng OR Dean ae Nae preee 
ee ee eg ee ah Ae 269, 962 128, 131 | 10.0 
WZIAN OMI AUer ye ole chek he ee ak 284, 369 133, 341 Ne OMe meee Lt yee atc yel [os aececeee 
UE BOE a aE eae 127,139 63, 570 VDE RY IG See ener fetes | ena Ces aia (ee ey 
South AR OLA ee ca eae 1,154,194 577, 097 DLO Tie lece eenem pe Sale tea rs sien. cS tae HOE No eateile 
SieTTIGSSOOMe 4 Se ye elle 344, 416 168, 971 30.8 jos... ovareacs Os 2) Sees peastecees dt eee 
Sipocac ene Wane ey eal 8 es 4,511,541 1, 867,594 407.5 479, 891 | 192, 769 | 21:1 
eh SEP Chinie i 00 coheed A le 511,096 255, 548 LOE LA eee ied oleae oss deals baa ees ae a eaked 
Be tga ties ved aa'nas « | -473,319 236, 660 49.8 592,196 | 296, 098 34.3 
BRM AMEtAN ole ee ho ps sie dice 202, 723 34, 736 Fo ee Cee eee nnn 
COTE a 7 rr er a 57, 036 28,518 See sehen Aare erereen meron tar 
Bere eee a dale ew te 92,473 39, 125 De Wire a eninge | ates sae ssig e's bwin wae 
28 LY ne ee 17,023,378 | 7,724,252 | 1,597.2 | 1,838,934 865, 013 102.9 





1 These are shown as 100 per cent completed in the preceding tables. 
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Federal aid projects completed but final payment not made, arranged by major types of 
construction, as of June 30, 1922—Continued. 








47-49. Bituminous macadam. 





50 and 60. Bituminous concrete. 






































States. | 
Retimated |, Feder boncnag | Meets | 
Arkansas i iiss upon.) gee mae $79, 062 | $33, 248 4.8 | $224,565 | $106, 800 7.9 
COUNOCUIOUL. sree cee coh ok eiteete 314, 061 | 157, 030 WT |e oo. eh 3 
Wlotidac. (aie We... 8a Bass 217, 156 108, 578 1h Wey as I eRe 
HK BTSAS, .. (niet sc Sok vet ee Se 857, 565 220, 577 16.7 (otc. deen [deca 2 
Fentucky PARA Bete. ts5 area. 609, 347 292, 135 14.0 \occsp-- ahem dhinns so eee 
Riging, 6. Se oe ee 104, 763 52, 381 2.901... 0 Ae 
Massachusetts.........---2eces--+- 279, 627 | 119, 190 5.6 348, 802 174, 401 15.5 
Michigan. |." cyl... w cad nohe volo eget oe s Sane Smee! 4 Ruaganes ae 933, 248 388, 485 19.5 
Borin Caroling. .G5.0.4 weak vn) 728, 069 323, 093 26. 8 870, 928 332, 386 30.6 
OHIO! o. 2.4 sa hctes as ae REM Ons eRe Me a ee I Neat oa 186, 000 92, 500 6.3 
eae tl Reine g* 1 -+e aetaag 410 ES RT dee COT Bb amis ee 787, 470 805, 780 15.3 
SCE oie Us, vate shale Gia maar g alain tera /e aos 006, III 7 O hep aioe we sales </l\s6 se cle Siete om ieil ene een aiaeeeones 
se aioe Mra Vasa ns ir or ie ” 517, 281 166, 800 18.6 | wl... leno. 0s oat eee 
Wuginis Siem aa 2 a ea 567, 427 283, 713 24.9 100, 308 50, 154 3.3 
est; Vireiniescns | ...5 bee wen. 134, 227 | 67, 114 8.6 |p. ccc. sc cce clek n> & - cae melee ie ene ' 
Total sar. ater: ke eee 5,515,771 | 2,377, 452 176.5 | 3,451,321 | 1,450,506 98. 4 
70. Concrete. 80 and 90. Brick. 
States. 
Estimated | Federal . Estimated | Federal P 
cost. aid. Miles. cost. aid. Miles. 
TP RAN SAG. a: cacgnsiaee tine wun eeere atin oe $346, 211 $167, 800 i I PEP mP ya ey fi 
@atifornia. reuse: ee eee. 1, 527, 594 748, 965 et eran amen 
Cudorade So. oe ee eb as eet 408, 627 206, 952 TO. 3 fiss oc «sie bpp mie cnhole ateraha, See een 
Florida Sp ir Sie eat oA She 179, 255 75, 899 | 9.5 | $284,174 | $142,087 6.3 
AOLIR TS 2 1 a ween eer 80, 869 37, 500 Dib Wade to. sean Meeeeeces Pa ee 
Todalih OpGnu eee HRC: obey 48, 667 24 334 1.5 bono. ces ielcce oe re 
Pinas ceetincecccteseeesersePeecers 5 Hee aay we ee | oe 265, 381 121, 091 6.1 
OA aw Ss ie ore fo tte Clos oe te  okees winter aie 9) 3) Lido OD \em «6 q:0'e «10,5 ml = io. ei bie pale eee ea oie ee ee rare 
TOWadsde tens den ch ree Eeaeene 1” 621, 558 529, 512 BhuOi|. acl sce beeeec 
WANGAS see lee ek et 1, 588, ae 424, 865 7.5 [ecasennestelecéna eee anne 
Marvianids.-2 Abes.oteese ca cee sees 148, 216 73, 721 4, 1 Wh osc dcn noe teenies Re eee eee 
Massachusetts.........-.---s+seees 696, 297 274, 050 12.4400 2 ee | 
Mishigan (| acca... 1 oA ale S! 2,111, 369 970, 332 vats any URANO Le : 
Mintiesota sv. .. packs cotvaecuee sens 976, 069 386, 751 ORT Woe ee bee oon ee | 
Mississippi cia su... .6 Abe. <- 455,095 | 227, 547 12.3 [Coleen 
Missoni. ho (muse eaten eros: 846, 986 286, 849 OB. 5 hea. sede ole = del coe | 
Whvada che eee to tes 245, 062 115, 600 a eo OL guy. PRMPIRR Ge lpia Soi ya” ) 
New JEXSOY..'s aegis sts Pee eben ; 726, 078 231, 460 T1.6 to. 2 225 -k 5 ol sok oa eee eee i 
Sw UN GEELy octane rol uagetnee ees 176, 500 448, 540 21.0 [a ee : 
Worth Carolina. c..2 Jest es csee eens ” 256, 090 97, 068 6.7 \ooiee secant eee , 
North Dakotas .s0...-.- AGiseb~- 61,198 20, 100 se | IS RAI OE ys 
Ohba cs eee eee eae eee ee 281, 400 76, 200 13.0 68, 000 24, 600 2.5 
GWig homer soc eae te ee keniace « 404, 159 155, 350 Bae ee 
Pennsylvania.....----------+------ 5, 209, 061 | 1, 828, 803 OD. 1 joc. 0. sels os nae cc mgt ee 
South CaTrolindapencesctaseer in a. 140, 121 70, 060 A4y7 (oro e we cee ales we ee eee Se 
oN et Re ROBD pea Sie hire 1, 181, 341 348, 157 DS) Ph ae, ees te ode cak oe gt. 3 
1 ROS RR ate WC ca A BIR 284, 639 142, 320 7.6 tee. eae | Ui ** Sea eee 
VErMONE.....-aeeee tense eenen eens 48, 131 23, 571 Se See [sresecteree|eesereeees 4 
ETERS, ON NS i AARP 1, 033, 707 498, 418 AE elie le ic vtsteatae sea 
Weabiiptcn chen kt ceg abnor’ 158, 694 72, 914 TS eee wncleescs seth een aaa 4 
West Virginiag o.f. .... eb... 116, 381 37, 896 3.1 24, 852 10, 500 1.09 
Total id b> 00s Ge es « 23, 878, 344 | 9, 355, 566 557.7 642, 407 | 298, 278 15.9 
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arranged by major types of 





States. 





i ee a 
VS eae s Sais Ce 8 4G Clas 6 34 = = mee oe 
HSCS ew ee eres esccscacsnecececece 
Om <a 6 wee cece wmepce nasties sic 
i a 
a a id 
See eRe Cine a eS Oe mle eh «= sb 6 wo fle 
Sime seedeeeoees secre sen ane stia 
S1e RIA Seas 6.0.6 ss = 68 6 we a = © ee ee 
Ala Sinial s(n «soe 2 © 8 sie « os «=e 5 6 6 i.e 
IA Se een wiele © © =) die = 6 «6 'e s ae es oe 
‘Sle Ss) Se) mee msi es = ip © 6 2 ewe 6sin 0 oe = «0 
ww et a Cowes are eased sicicescans 
i i a 
Ce a 
CTE ea ae Ce 
Beg eamates sh esenesneceneacee 


PGI EPTige sakes ee 
Ein esOt ton rh 5325. 
PPPPBVSTID DE sate. sicko ck ees de. 
Missouri 


Nobraskad si <3 865.2 bet 


Drevevattpieer yon 2) ee gi 


Oregimne serene. ft ee 
WOwmerrmatit re eT ts Eso ed 
SOugmOarounnye + 2 Dancy | | 
Sour Dakota... 3... oest.- ec. 
‘ASS ATV AIS TStST o> OR NEL MSR) ah a ee ES ao 


ee aeer a et A a. sol 
VSI COD eee ee ge 
PVVOSUAVAMOII s Se Pike tae a de 
MVISCONSINI 79.405... 5 S3c% soe... 
Wyoming 


ee 





Montana........ +E a nt See 





120. Bridges. 





Estimated 
cost. 


$219, 886 


weet ew ee ee ee 


56, 950 | 
42” 073 


ee a ed 


wesecceseesa 


Total, all types. 


| Estimated 





























Federal ‘ Federal : 

aid. Miles. cost. ai Miles. 
$109, 943 OFZ $418, 662 $209, 331 31.4 
pH 2 gs day wIET Lhe 171, 824 85, 912 16.0 
100, 000 .6 | 1,935, 711 823, 848 | 127.4 
368, 270 1.0] 3,426,854 | 1,698,595 144.6 
18, 308 22 882, 579 447, 651 54.6 
Se a 5 ha ANE Ne 314, 061 157, 030 ii 
ESSERE S TR coli: A ag a a 706, 44 339, 479 Sos lL 
28, 475 yi 660, 022 313, 563 76.4 
21, 036 soll 199, 114 99, 557 4,6 
Lee. 9 Sep weed 761, 538 331, 028 18.1 
1O;45Gnh 2 ye, 1,177, 737 588, 289 29. 6 
Tey a ole he | Secepaaeee ™ 2,956,679 | 1,076, 162 188. 5 
Cae a, NI peer Uh 3, 725, 827 | 1,060, 225 113.6 
ee Ue cog ee A 1, 672, 294 823, 608 86.6 
ree SR RRS aE: «ed Oh 1, 259, 409 604, 338 105. 9 
fen es a Seas 104, 763 52, 381 2.9 
eh Ne Rare eta | 148, 216 73; 721 4,1 
Re a a 1,324, 726 567, 641 33.5 
Fn EO Pal OE EN 3,719,481 | 1,694, 821 110.7 
Oe eae tte ND lle oes anes 1, 660, 133 666, 854 92.3 
RB ae imi Alb edi = og 794, 319 397, 159 50.5 
pS Se. ee ya 1, 328, 499 527, 606 57.4 
Bh eam ok a 752, 621 380, 557 92.3 
75, 042 i5-h- 3,614, 1024). 1,777,275 720.7 
eS ee, Mere, 842, 078 414, 685 | 66.4 
Ne 21, 193 10, 596 1.6 
betas. f caleieted 2. 726, 078 231, 460 11.6 
115, 976 1.0 | 1,570,439 798, 578 206.2 
Be Spe IEE I ap Se gl ae 1,176, 500 448, 540 21.0 
25, 399 .1 | 4,978,954 | 2,288, 178 SileZ 
gh, dea | a oe 1, 064, 530 521, 766 180. 3 
Pre Se ED TE (Rote 805, 362 321, 431 31.8 
297, 498 1.3 | 1,348,350 588, 499 31.5 
pa EER st, an ee 127, 139 63, 570 12.8 
eS EE OIE CRETE 5, 996,531 | 2,134, 583 105. 4 
7, 089 fi 250, 949 124, 720 30.7 
13, 336 .2| 1,445,942 685, 471 145.6 
Be ETE SESS a le Ti). See | a 1, 451, 602 722, 564 66.6 
34, 000 .2| 6,810,928 | 2,623, 937 485.0 
Age y eet meee sete ca. fe vile zy eho 601, 683 300, 842 38.1 
Bee ae ot ae ane Gene | Sore ey kee ae 559, 227 279,119 20.0 
ec et SE a ee es ee ee 3,029,748 | 1,496, 438 167.7 
25, 000 ne 424,573 132, 650 8.5 
37, 679 ao 633, 710 294, 285 31.7 
ORs yoda eh meee? ant ath bee. oh: 222,179 95, 114 24.9 
21,383 20 763, 811 386, 751 97.2 
1, 308, 890 7.0 | 68, 564,091 | 29, 760, 408 4,361.7 
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RURAL POST ROADS. 


Federal aid projects under construction arranged by major types of construction, as of 
June 80, 1922. 







































































10. Graded and drained. 20. Sand clay. 
ries | Estimated'| Fed i | Estimated} Federal 
| Estimated edera * : C{stimated ‘edera Pa 
cost. aid. Mileage. cost. aid. Mileage. 
TEN hee eye JOR 2 | 
OR TRIS TRTG ee aay erat Gite sel 0 ee: Zao Tn A Geen eRe Wry seit das Sil ere av Oars $398, 691 
SAE TOLS Fei ea Lee ee ae $229,429 | $120, 493 25.8) |..<cc ela Saeclae cece eee Maree eee 
California te ae On ena ee 1, 346, 783 692, 528 BID lon dic cee ww aie loitcedce'e apeteg een oe eae 
COLOTAU Ge IE Ree ” 884, 047 434, 774 49. 0 119, 943 
1S Vay Vats Ween dere me eces lates Qa Retr Ugh cs amie RR 177, 059 &&, 530 19. 2 187, 098 
BORA 7 ere Doe. )2 We uaree se ace 191, 480 95, 701 22,6 1, 856, 792 
haa AY: WaT RET OU PON ed MEW, pum ah Sen gy 840, 762 420, 381 IS. Ue eo ode | occa eee 
Laer Re ie ee ig eae | 4,086,276 | 1,780, 859 OAS nts ee 
eA TSHe) cM Oinee we. Rregige ain et 892, 466 355, 400 | JOS. 8525 wisest ees a eee 
Teh Fe) a gene te ga oa, nL Se ene | 1, 546, 399 773, 199 LOB. Tyo ic eads once ole ae ene 
MTR OSOCE See eee i eee een il ee ih 976, 726 882, 133 be: 1S ay fi ae a eT PRE ts 
DISSISSIN Estas snl of oer seep e pe cials | 1 100, ala 531, 757 ASN. S). |e ctacomvs tise wise cae Cire 
IMASSOUEL: sient. Sere ae eae seer a toes ” 054, 625 | 477, 312 BA Ge 1 OMRON: 1c a chete all Slee: Stale 
REL MES oe ia 814,972 | 419,670 84.8 | 731,976 
Nie braclca ye myer cers oay Seibel! yea pe 4, 296, 988 | 2, 147, 970 647. 0 269, 197 
INOW Chal ree we ote kaa eo ee Ne 155, Die 119, 340 30. CWeeee occ eens clies oe ee 
IN Gwe Ma xeGn cee ok Seong lo nak 371, 157 | 228, 291 28 fae OM glk ie ee NTT) 
North Carglimas. 0.2 ese ele 167, 991 | 83, 303 | 24.6 1, 352, 259 
NOri he DakOtt sec. chore een cae 2, 722, 850 | 1,361, 440 | DOT Oe as eb aes 
ON ae Wena nats a Me ee has ia at 284, 000 | 130, 000 La ae eee eee 
Ol shone. | eee ne 205, 999 102, 999 | De Ail. oie ao en so ee Clitare cleo ee 
South CarGlinane. .. i RUSkie os scala ce wee © dace la coe ale a isielit) wie vie bivials 1, 800, 837 
South Dakotatcec: 2 ee See 623, 688 311, 844 95. AN eo ee ec cwle ce eee eee ae 
LMS CUM aL NR 6 Nn RMer ere A vee ee aie at 79, 705 17, 500 14. Dh ekek cies s ols See roe eee 
GRATE Vico cto oe 5 OS OR ee ee Le 731, 973 365, 987 1063 2) 05 ood. noc) oe ooo oe 
WATOLIVEN | Pee i i. SA Ooi ae 55, 156 21,518 8.3 267, 172 
ranean copy oa eet de 145, 729 59, 100 Sp By Pe Pots emtn ho By 
Wiest Virginia oo: oo. ble aee sso 1, 034, 315 497, 435 GID oh so. <5 sie s'est sw cen eee 
WESCOTISimt oe Oe as Tae Te ee 1,093, 217 478, 930 117.8 508, 153 
Wiririrvene 220 Ce ore 2, 421, 651 1, 323, 787 216.3 99, 262 
Reals ce veka, ee 29, 431, 726 | 14,328,241 | 3,700.9 © 8,700.9 | 7,591, 380 7, 591, 380 = 3, 689, 410 | 1, 022. 5 
30. Gravel. ye 40-46. W. B. macadam. 
State. . { 
Estimated | Federal ; Estimated | Federal F 
cost. aid. Mileage. cost. aid. Mileage. 
Alan aie eo frien sock cubic ulew bs $2, 747,366 | $1, 373, 683 Qa550 $103, 282 $51, 641 11.69 
PAL Z OTA Daa Se eae ect cee cis ae 2,506,995 | 1, 101,018 154, AR. conics tase sock Sea 
Rrkarisah A Uiei kh are be 2, 100, 010 934, 548 278.5 521, 781 201, 750 40. 6: 
Caliiormigie ates teach sekies tocenes 3,335,695: | 1,681, 644 V70.5 1) ca tiene hee. bee 
Colorado Ae svar wuts aee ee eee 1, 000, 569’ 507, 464 ) ie es nen mm 
Pioridsadss Lena ete ch ts 265, 457 132, 729 10.0 |occ vs ssaereclocssle 
Cporgiaey aioe Lk Cee Lge 354, 413: 169, 501 35.9 389, 622 194, 811 20.3 
Take Wee e242 eon. -.| 885, 383 160, 283 26.6: bossa ssv wis 2233 hr 
UTS ete casa le neice a thee enie Sulacae so eee hetllic nea esis Seer satus te oes 252, 473 126, 236 7.9 
TOW Led LM eee OLS, by 1, 070, 844 513, 400 65.30 0 eh 2 
DAR oreo Sacemec atest rae 1, 267, 195 633, 597 69. 8 158, 287 79, 148 "68 
Henerehleyiive £5 a sede wexde pucks 291, 258 145, 629 21.4 1,038, 570 519, 285 32.1. 
j TEES 8 ot Ue Cn NE nal 4,121,175 | 1, 808, 032 280.8 |. .2.cccckbeutes stoke : 
OES Wes ett eee ae LLM ae UR DE I oo Pana Ns 632, 323 316, 162 B18 be cccocwccsustiGee cee 
MAPA ay. cc% Noes tien sumeie aes 48, 402 21, 701 B.0 leccadehekacalechcee:aeee aan 
BCG Si. su puns a vee aaadaoes 1, 300, 468 646, 248 92.0 140, 522 70, 261-42 4) SR 
Miracola. 2 si suinsyedeecueneders. 5, 626, 202 | 1, 895, 462 592.7 desccias lb ge Rete eee d 
is Bes APE eh Cate stiad ankle adi 2, oy eet 257 232.3 128, 100 54,050! «11.3 
ISSOUEE LHe it eit Ne ela eees 5, 5 ] 583 213.8 381, 850 191, 42 
Nebraskac.wis) Mei an canton ey acite ” 308,989 | 154; 494 BO. O aes ON Been rs i 
ila a, Raleupaeh seus wes ee 388, 615 39.5 |. soeeciseelen Jct ee ~ 
ew Hampshire. fii .scscdeees 242, 955 118, 100 15.7 19, 319 BAY ti ovis pace 
New Mexico Be Aes We Sel pir 2)140, 710 | 1187, 370-1. 81500. 1,2... Watee hay) ae me 
arth Carell naire nes tue er 64, 705 30, 000 14.3 172, 2 o> 7 ae 
North Ta hcotegs fee ras Viena 857, 784 428, 805 19 fetes fos ees pe der ot 
MO aCe wt GN RU Lat es Apel, 160, 000 80, 000 6.5 | 1,066,600 439.900 | 39.4 B 
Oklahoma sc Mealy ee oe 3, 356, 355 | 1,638, 228 YW S08 Lae any RR sek Keo ih 
South Carclitiay ee ah Ae 607, 434 255, 112 83.7 loco ce cece beac cel leila en ; 
South: Dakvte sie oneue vee tarde 4,740,636 | 2,362. 809 BIG. 1 | occas nose cc ctocdeeeleeet ea a 
Tennessee... ..-. +++ ++ +22 seer eee 963, 669 481, 834 51.2 | 3, 115, 234 | "1,551,664 | 193.5 
POX AS ase site re aye wee enrs heeeans 11, 840,753 | 4,003,221 | 1,019.2 | 6,882.761 | 2,396, 841 
Giahin Dery eine SN cay 912, 240 456, 120 70.6 [lois lyk 
vi ermont Oe 1S A Ee SSS Re ee ee RIS 429, 561 214, 780 16. 6 228, 874 114, 437° yo ah teen 
Mitgittan sli, is nateassaemurmenes as 54, 915 27, 458 5.4 882, 903 441, 452 
West Mirgbitig gag tee ve dednena's bile 162, 455 80, 770 W.5 61, 437 30, 718 
Wisoonpbiar/ a5 (clans sagen tags 2, 408,648 | 1, 015, 489 298.7 25, 607 10, 000 
WW ponies Ae Lope ig th Ma ai 217, 385 121, 977 17,3 vel 2h eee a 
STOtaL Gy he ie Le tan sane 61, 955, 639 | 27,489,123"; 5,617.7 | 15, 569,480 | 6, 579, 403 
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50 and 60. Bituminous concrete. 
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Federal aid projects under construction arranged by major types of construction as of 





Mt Estimated | Federal ‘ f 
Mileage. aner aid Mileage. 

Fede eee ip a ioe 

Pegi 2 $82, 169 $50, 213 2.9 

70. 1 188, 419 87, 500 8.8 

OB itaratasstate ns tears late ele eiaicieie «sellecaiisiw.siee « 

Foe PaaS ee pity: 8s IR Wane Oe ea ee te 

SUI egos eta 3 EG AS Abd Raia ZAG ORE 

GEOa) ents eon mek a hee geer aaet || aaa 

NDS ee EA SIS Te Sree RE SN aire oe orate iis ate HOE ee lea 

EDN Wide Une Sn! Ream alii eS BESS Mi indy: WIRED 

ESSA AL seer gh hate Su MS Zp, dee ba ok aR Ps 

phen ¥ ap oe 117, 979 58, 989 o. 0 

oo RIN 1,071,097 } 503,140 |" "25.2 

AS: 177, 239 | 51, 000 2.5 

Ca tlE Pots mate ais & «levee {eres Mate a 6) etib accuse aie ics ie 

AR cx et Rear ee HAE eens cio peer mee Se 

COS Sg Sane ee Aa ate ed Ahk Cae x Lae 

6.6 74, 185 37, 093 PA 

ee 157, 402 | 47, 680 2.4 

IW Ole’ eee lala aiid ph elle tli 

PS 562, 800 194, 100 13.7 

145, 210 72, 605 5.5 

913, 292 | 425, 960 20. 0 

280, 815 87, 331 6.6 

ee 149, 926 74, 882 5.9 

Ea CdR ata/Ulela ayes aku) orem ails sis\lala eielele,ai|iatelarelaaialate & 

31.3 932, 684 365, 000 35. 6 

oe A 034, 154 267, O77 16.7 

TERA As, Secale) ai eae ems es a Nei, ta 

5: Oates cee Pepe TON Sh Siam AD habia, ial 

1,052.6 | 5,387,371 | 2,322,570 | 153.0 











Mileage. 


80 and 90. Brick. 


Estimated 
cost. 


Federal 
aid. 


Mileage. 





Ai 46-49, Bituminous macadam. 
iat panes Federal 
cost. aid. 
Alabama...0..2+2+-+-20eeeseeeees $1,900,397 | $950, 198. 
Aricansadt ec .at A450. is c...1.c,| 1,340,742 | 507,883. 
ee cape aa ee 1, 206, 584 | 603, 292 
Connecticut... Pee nies oe 370, 469 160, 283 
Eyam vitae | et 
INS ehale COM Pv a Lee ial Sidicic s Sia-e ca's'6 34, 5 7, 289 
Cy ee a add a a a 1, 049, 990 463, 462 
CRICK ceca algel ta cisin esa es <n aie 3 1, 838, 146 857, 651 
by ee gage 02 aaron 2,024,496 | 1,001,019 
J gy Rem OM aie fapeterals tals a =iels cel ern\elsia'als\c\e\a'ail' dials wie a sie a Ss at e.tie a eas Sees 
Mihion cette tore Rayeniiles aR i en 1, 481, 881 603, 939 
IR ou GOA RES RR a el 
DR EREEEae eein os chr vo on sym vin s + 174, 691 79, 929 
Leen Ig eee awis ¢ oe ag ain Sods aisles I, ue 575 784, 435 
ntana..... ogee senseeeeassccnnes 54, 904 127, 452 
New Hampshire (Eo ea ek a 170,230; 85, 115 
Be eee oes ie cco Was a niet lees er scan n ae 
PNG (SOF aa tity Say view ase sede ds ss 8, 235,458 | 3, 161, 734 
PROLGD CAP OU oo ace p ace nes. 190, 375 95, 188 
pained Rare oa eiiats sloiele o six! o's s.disie wlavaje © c's 829, 252 256, 700 
RM SSE AM yo oiala i ats nae bale es cal cle ew en 
eI VOU a tee de cade S- slats ceddoe 
PRM OR ee a aah te visi close candee x05 
REE ALND ae a chee wcigicic tem lee ccistes soies 
PE AMOS OO els Oh. wisi 0is Sa 4\s's,5.9/0:5 Soa: 5, 565, 723 | 2, 782, 861 
ee are oat 1,001,010 | — 335, 667 
PEE AME AAA Ba weak cle wots <naiim a o'6 2 1, 154, 945 568, 266 
yeti eens 68. ss 1,310,881 | 620, 237 
Pe CONI SEU tata te gous vcs Gace wae vina's 146, 887 | 65, 000 
OUR AT Er sk.cc eo Tad visuwaiciv's 33, 918, 140 | 15, 188, 033 
70. Concrete. 
State Estimated | Federal 
cost. aid. 
jes BT SIAC, y oie cle Sig's sis’a/sie'sin's 6 $165, 444 $82, 722 
TIZONS =. ees Mpicte sale Son ctnistale slates 586, 414 358, 373 
AAPKANSAS. 12.02 cic e eens coeseseseeees 229, 153 60, 000 
ROMIUOC DIS oe ii clade ob cic ogids e'eientic es 3,672,524 | 1,831,170 
Co) OTYn Cage th ee a aa ie 1, 230; 876 640, 785 
Connecticut...........: PAs pate Laos 2, 205, 168 822, 825 
Delaware..-..... een saRes (lca de ales 857, 975 342, 000 
rips gs Ed see Hd n Wiclicla ada cdivise koe s 284, 984 142, 492 
BINS eh in es | 10, 975 5, 487 
PAA BO Ghee ais ch cis oid 4a:s'<shiws ses 481, 639 175, 000 
Winols: .2..... PRE Ridin odink’ 1, 022, 573 425, 622 
Dianna Wide ee ses hee. esis os 6, 253, 371 | 3, 007, 038 
Bey ee ae a cs dine vec oo 3, 875, 043 | 1,840, 411 
PGASRA ted cde .t <5 seine dae Se 9,997,261! 2,826, 583 
EES? he ae ae a 308,504 | 385,421 
Oe ieis aleleleloisisie slele = </zs\s)s1e\n1a's'1s'e = i a, 
SG Be ea ri cae 195, 563 97, 782 
“MiAssaechusettS......00+...csse0e00 1,096,482 | 391,079 
LCG Eg Sy GAs a a ee 5, 348,176. | 2, 588, 030 
pee bole ayplee 2 res RES Ce ae 2,924,144 | 1,365, 292 
ISGIMELENIIL Oe © a 419, dae a: 3101 d)aje <5 4: <h0' 1, 236, 314 618, 157 
ee ke a i 3,579,817 | 1,561,522 
Montana MT he Jn 77, 153 15, 535 
OUDTASKS Seis eae Jsls sls divi cieeicea ess 94, 104 35 
EELS 5: ER a eae al 143, 868 | 69, 600 
PGW SETSOS sk Pes Seid he o's kone gees 2, 378, 927 815, 106 
EES a 270,420 | 166, 329 
Daren Oi ie foci coce ete 8,588,510 | 3,519, 453 
pee SIDA ge eee sees hoe ; He ae a ae 
Re ee tos tiearste bia Sones bm ; 
TSEC PEE Ga mya ee ae 4 517,986 | 1,612, 731 
BOO SS ated niga dd cls ow esac tee viene 731, 206 419, 424 
PIS VIVALIG 5 one acc aes eee sess ve 9, 078, 859 | 2, 868, 800 
OPER GAPOUTIG o vin cea tones sic 03's 217, 598 89, O51 
“eae si RE ew sep aeidie\s as v25'> + j ora oe oe oe 
CLS TET eg Oa» 0 50a a Pa y 165 5 
EEE SO RE ae ee 1, 827,401 | 1, 101,685 
EE, S17 ee 1, 278, 426 632, 597 
DV APUMIOLOU Gs 6 bs svat 's'/co 2 wn ono’ ans 598, 283 284, 000 
BRIOSULY PUB. oh bam coins coun eae 1, 883, 216 686, 732 
OES EC) EEC ay A a 1, 573, 589 | 499, 272 
EES LEE a 604,267 | 220, 787 
“yt et ya a i ia tat a 86, 387, 695 | 34,739, 890 





cesses ecreoses 


eerreasecccen 


eesereceseces 


eercessecossee 


we ereecsscases 


Se 


cere eccsessrs 


eeocerecsescoos 


sereressceees 
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weerereecsecse 


sec eeescesase 
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eeceereccerves 


a 
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eet eesaeceecece 


Se ee) 


eres eorersce 


er eo ro) 


sa cececsooss 


eeseteseecese 


eeceserosoes 


weeeescecrseoecs 


ee 


sere resceseselenseeasesees 


wer eresesereleeveseveaveose 





coe nesceore 


eoeet ee ees 


eaceceesee 


seceeseceses 


eoeeeoeseos 


ey 


eer essere se 





wore ses ese 


wees eseese 


worcees eee 


eseaeevose 
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eer eres ese 


ee er 


cores seece 


ey 


eeeeeseoes 
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wae e sere ecaesfeasseereserce(saresreecers 


meter sreceseet|esereeosreserei/eseereseee 


weer cer eesessiecssenesesesiaseesesere 


eer cece eee esiesrseeserazreesi/esoeesreeses 


eer er cc es eeraiecesseasseresieesreseeeze 


eases ereeeseeleeeresseersese|/eseererseee 


were neeeeessele wears eerseel|saeseeesee 


ee ee ee ee ee ee i 


weer er ester eeelerveseeeeeces|eaerasernae 


were ese ceeseleereeseseessreiseeseeaeene 


See eee ee ee ee eee 


wee cee cere eesie reer ener eesierereesese 


2, 084.8 | 6,358, 834 | 1, 916, 224 | 


112.9 
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Federal aid projects under construction arranged by major types of construction as of 
June 1, 1922—Continued. 
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120. Bridges. Total, all types. 
State. , as 
ates - ween Mileage. Seater ae wre: al | Mileage. 
Alahamiae: esl dos ee eel $295,200 | $147, 600 1.0 | $5,610, 380 | $2, 805, 190 395.8 
ATTZOT AIS 22 Sa SENS MITC Se Re See a Ego See ae aaa 3, 405, 007 | 1,630, 097 201.,5 
A Dy eaeeneetees | Stee Pe ea) a ee 
Coloraddar sie.) bei efan a | ee 256,698.| 144,059| 8 | 3,492,133 | 1,792,073 1879 4 
pecs SCG cer ec eee PAM << 
Hlorida re. taco" eeaee rs aan Metin tenen 883, 467 | UTE Be alia 2-1°| 5,186,220 | 2, 502) 976 142.8 
porgia. (bei! AE 557,030 | 204, 275 1.0| 3,594,881 | 1,668, 997 375.8 
CONNORS che ea he DOM eb ARAM gh hints Pea eent so) 837,022 | ” 335, 283 39.7 
TUESTOES cdn ack cs ot cat Do's aw cle erates aligy cnet 6 SO ot twine haan AGED eben ERcaenaee 1, 022, 573 425, 622 21.7 
Tadwna Psi sk ap ee ee Oe oo aR RT 7, 348,606 | 3, 553,655 168.7 
ene ene a aan eee) Sala 
DCD be iiaal & o wye.s @ clea.» a avele dein biota e Gib =< o'ele Miataroetrlie ela ke peiete chanel ls cin ateumteietere . 
Kentucky..-.-202 0-2-2202... 146, 306 73, 152 5, 446, 693 | 2, 661, 924 215.7 
OUISTATI AIS esin ee Rein See a eee e Bie 1) eee oe ao Mn See ea ge ee ein a 4,121,175 | 1,808, 032 289.8 
Maine. wo seseses hae ye ere 464, 348 | 223, 950 21 4019,671 | 1,926, 552 107.0 
5) ag Fe RG Veet ieee ings SN a ne MU | el aaah atty ge Ball de pe eee Nay la egies 2s 306, 944 178, 472 16.7 
Massachusetts........-.0--:0-0.+0. 28, 264 rea elle age | 2,606,627 | 1,009, 150 47,0 | 
Ae oe 7, 860,263 | 3, 807,679 291.0 
guar tae pera ers he a Si 
DAIL LeewaeascaSecsesnaens cg eosaecne| din oe Sie a-wle sh ple 2 60 =e aps eninhwe win se sie ° ; 
Missouri. <22022.-.eseesecieet 93, 890 46, 906 5 8, OSL 201 4, 142, 183 497.5 
Ea Wee pss oe cule Beam Sr lh oy MR 5 ee Oe Mla ME enced eid Byatt ,O0 5 7 4.5 
Nebraska PE Oy, Sa ee 25, 438 10 71g ee 4, 94, 716 | 2, 480, 669 736.8 
V. Pape Auch delhi en Rea! ral | eels Mita Rte. till, bc Sana HE I ok ah eh 14 bs j , 
New Hampshire. 22.20.20 22.20o|eesttetecscsleseceececee| ceceeees 506,689 | 249° 68 i 8 j 
Gin JOSS VAG uel. .c dee da | A As COOL AL Se 2,536,329 | 962) 786 43.2 9 
Now Mexiebccccc cans eny Ook 24, 543 12, 272 4) 2)806,830| 1,5947 262 536.1 
New York aie vue baer... 37, 956 18, 978 1 | 16,861,924 | 6,700, 165 415.6 
North Caroling... icccscuc,cccoe 448,892 | 224 446 9 | 27527,084| 1,241,395 152.2 | 
North, Dakoteias. cimcuidsoik 1,323,996 | 661, 998 5 | 4,904,630 | 2) 4527 243 721.4 @ 
OTS ies BCL prc bas 0d 108, 000 53, 000 1| 6,473,946 | 2)138,070 161.0 9 
rere chewy rebel ehek.cvebee, | 969,670 | 473, 276 1.9 | 9,050,010 | 3,827, 234 355.6 . 
vie sek ahaa edioterrocahio HR ck Oe ae. 1 a alls 8 29.6 
sire enommeeen oer ete: a a 
South Carolina...........0cs2s.2--|  1,204,365| 602,181 | 5.2 | 3,980,160 | 1,884,915 425.6 
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Parr 3, 


FOREST ROADS. 


Status of forest road projects undertaken by the Bureau of Public Roads under the act of 


Congress approved July 11, 1916, as amended. 









































[Arranged by States and the Territory of Alaska.] 
CALIFORNIA. 
| Length 
Length | Percent | simncted | oreone | 
Project name. of pti Y | or under | struction 
survey. | Jieted construc-| . com- 
I tion to | pleted 
date. 
Miles. Miles. 
Hawkins Bar road and ‘bridge.3. 2c200) Jo RA oo ee ee dee eens 0. 33 100 0. 33 100 
Workmans Bar bridge. .........-... ree see eat on eae Se eee ease - 06 100 - 06 100 
Catyainae:s 25 807, e008 Seine oad ees ate Oe ole Dee oe Gee ee 16, 30 Ddlv Sek eee eee 
FHayfork-Hyampomts . 202222050 Bed, 8 sed. Pee ae Pi eee Sarees o 16. 40 100 |e. cb SR Seer ee 
Fiurtingtgn Waker! wigiad. Oba aah a ee 6.70 100 6.70 | 100 
Tere Ligh GS Lon Fe ar arcrn ee 0. Montini Mea nies 2c ae es is anne 3. 10 100) /2. ee oa | scat etane 
Palomar ete Se a ar Fe ane wn Ap oie ae A aad 15. 70 100) 255 ee eee 
San Ca priel al he key BR he aa ee i She 8. 50 100 11.40 100 
A lturas-Cedarvill@e coe acne Nee ee one elt ores Oe cys oe aie telminte ota) 23. 40 100 17.71 100 
Gath. LAK6 £2.) jaccntel nic sia Gomis REIN date chee lig Whe am on eens te oa > 16. 90 100. | i <atiey eee 
GMT APNG R TC 5 oic. 4. dia cay) aimealgn ade ae patie oleae ale Satyam ee As 13. 30 100.) ... Secn epee eee 
Klamath River: 
Ha pyy Carn Pah ail qn ge cuits opted Ooateee eitesietea he eat 41. 60 100 38. 20 100 
Somes: Bar hf... sdb daokeeiee ae Re iy ee mr reenact AR SD go FM Aa ea BPs 3. 40 ‘4.35 
(einer yD Ge WIT ee eee eee ae ae ch eae eee aa 5.40 | 10Q 1 eee sae Uae 
Big Bear Valley... ice). 3% cain Sts da OE eae les Se eee se eee ee: 13.00 | 100 10. 40 1 
Carson Big Trees. 2200). puna de hits de ta’s cee aa bint hi hea 15. 60 | OB |... Are be eee 
Devils Basins. 220). eee a Ve eeieee ae Aaah Seon Go Oe eis Sie tg 15. 56 | 89 oie 2S es 
Mariposa Bigubrees. i506 cnn sh cherie ao ae ota wee ost nm Sete A de 30. 60 il Re ees re ye 
Redaing wry Tearas - 20 ees cS eee See ble wkcrae = bom Sele BAe 13. 00 80 |... <2 oe aan ee ee 
Red Blutisirsan vale ees cn bo on vee gaidls|s Bae wivis: « Malalc Wia(nmeatnate 11. 00 50. | fet .e eae eee 
Aer OO BOC Oc wigie'wtincmath <x'g sae oon ae ame wae pe enemies cece rete 3. 80 100 3. 80 99: 
Tile River ies... sceetes ete ol eee Soka Meee ee eats oe 8. 30 100 (3) Sea eed 
Epa tate gl eel ee cio Site acc is SIR oe eS EEO coal eas 14. 60 100 14. 60 100 
ERLE Y diac) Snes vias dats valererd ow Soran Cals dere ep wale eae de bs eB ao afk 4.70 100 4.70 1 100 
Sahm ory RL ViGi. os 2s cre Nahe eee aes es Tene eee ese SAS ee ae 18. 00 100 6. 80 100. 
Klamath River (Orleans-Somie: Bar). 2s oe. ce cndk eosin cee ben 7. 40 100 7.40 100: 
Seen Dre a eck eet aa ee i ae oa te ay lh ee 2) eae 1.10 100 () ve 1b eee eee 
State Lipne-Gasgtiet o/4 anit ake vies oe deme acan toe ones Seats ae 15. 00 31) ic. 3.epebewte ae eee 
NEVADA. 
i | 
Axtstin Hureka o/s. 5 4. op ale ae} lee hots iet a gecanenee | 12.00 | 100 12.00 | 160: 
Charlston-Jarbridges 202005 Wie. Led Pee a eee | 20. 00 | 100 “hagas | eae 
Currant. Creek, os Jiivns at Coe Ss El Oe Dives ln Saale WU ck | 14.60 | 100 |r 5k. 
Tobopals Roads 8 Ve ee ee eet ae ee | 18. 60 | 100 13. 90 | 100: 
COLORADO. 
| 
Monarch Passio sod ee ke ee ee oe Pou Res ale | 27. 68 100 27. 47 | 100: 
Rabbit Marg. |e i pete 1 eas Aaa calle pie a alia da ep | 8. 94 100 8.94 | 100: 
Sedalia-Decker Springs.% ee a te Be Se he Sodotatewe | 6.31 100 | 214,82 | 100 
Duraneo-Supertos or ee eg, cca, gee eS Ea ee Gee 52. 80 100 50. 47 75. 
Mont Hyade cil 0.) sal eee encom Ste aca eo eee |» 9,40 100 9.36 100- 
Berthoud Pass sor Be ee a Ae, Bete he Oe Bed 30. 10 100 16. 60 73 
Independence Pass. ct coun ok ea Re Bo ie Ae Sa 5. 16 100 3: 52 100 
(OREO GUE e TA PARR GAs. De Ee COL Rent etdl Ure, ot SBA Sec Oe SoM pee I 2.80 C8 oni ee 
Nederland~ Wards). foi 5 ROR Sey OMe Ae ag alah lee 10. 50 100 10.50 |  - » 100 
Bardine-Redstoneis fo socece eet cele reel Wh rma Ae, aot 29. 30 100-}..... : ag es 
eee MGueeaIN i ot Oe LE he hak, RSM ek, oe ead 11. 40 100 2 OL fp u eae ie i 
CORI DESS Pag ae eee ee or Re ee ae Se Tee A ee 19. 43 100 8. 83 1 
Moasea Passi. sie Sik eae Rica Samael Soke a ea Lie AE ae ms eearhe 8 a ea 12.14 Os stedebennindes 
Hardstrabblew.s.f.uc ee) a ie he ee i ey 17. 80 100 { i= ce a 
Crested Butte Somerset uci... lue eee ee Se ae, ot A eed a A fe 25. 00 100: 








1 Other sections under construction or completed by other agencies. 
2 Includes 8.51 miles surveyed by Forest Service. 
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Status of forest road projects wndertaken by the Bureau of Public Roads under the act of 
Congress approved July 11, 1916, as amended—Continued. 


SOUTH DAKOTA, 





Length i 
con- er cent 
Length | Fer cent | structed | of con- 
re) 













































































Project name. f of pati °Y | or under | struction 
survey. letad construc-| com- 
Pp * | tion to | pleted. 
date. 
- Deadwood-Hot Springs: 
ee rps Peak section je... te. lace ce teen neb ewes 15.77 100 |.- 15.13 100 
| Custer 2S OS 4007 SA ERS \ ia ay Se vnine nn Male et 12. 50 LOO Tras Cet ne Se 
Peper Cem SOCHOM eco esawaeaaceaevecedtas 7. 50 100 6.77 100. 
eet ORL COUITE We BECELON', Sods ic. oorca's voz eed cdc ncc Clade 31. 80 100 11.58 29 
MINNESOTA. 
Beebe arab se aed eee ee 30. 13 100| 15.04 100 
(eS Go BL ate 0 0 a i ae ani ih abe nna bale AARIRES 1 | arid ee 10 100: 
ARKANSAS, 
Ue nO ced ay neue: | 33. 85 100} 33,85 100 
aE Csi ae sR na 9. 66 100 9. 66 67 
is. a ales nna cece be | 11.17 100" ee Cae 
TENNESSEE 
ee dee. vin or oo se seciecceccsencesececs | 12, 28 | 100 : 12, 23 | 100 
q | 
UTAH 
Mire alleys dios. <i is /ioe cy evuceecelerussecssceves es 27. 70 100! 19.40 a 
MR POTAROVIG JI... occas cas seasetsisessiatecae 36. 20 100 36.20 | 100 
MTHS IGT 2. PS UPIE oo nics wn cdek ste le cessiccsaeadsesecacees 49.10 100 128.90 : 100 
MOTE APUCH CACY 110k... Scie gop esseenvissscenaeaseses 37. 97 100 37.97 | 100: 
MMe reorrcs!) 00... 0.00. ssackeasactctptasesagcn 42. 10 100} 129,20 | 100 
ee PIE 2 oe icc eo eenensbessteateccs 2525 - 50. 30 100 10. 00 100: 
ER eer Pe el)... os ec ce sce beacewaceeccecess 20. 50 100 20.50 | 100. 
_ Sevier-Cove Fort (widening)... ..- Warne rem yl: ots ee ee (6. 00) TS, 27 ina ee oe es : 
m Circleville Canyon.........--.2---+---esecen sence eeccet ee eeneees 5. 50 Pe era er ee 
ARIZONA. 
‘ betel salut a Son etl bat ae scene Jp Me! e a it 
_ Clifton-Springerville: 
reenes County forest road project. .....--.-.------------- 44, ve ae 44, 31 14 
Apache County forest road section......--.-.------------+- 8. a A EEy Oar Cea te 
Apache County cooperative section......-..----.-------+---- | 8.21 ae rey ei rer ee 
Greenlee County cooperative project .......-------+-------- se i ae ( 2 jshatcernth ane 
_Apache Camp-Soldier Camp.....---..------------+++++2+++++++- 1 10 4. 80 100 
OE Oe ee as eee eee een 4. 80 ) Mie i 
MTGE e101. 0.....-+. 2552-22 ssc net eeist es s2lissee.. at ie ie aia ne 
Oracle-Apache Camp........--------------0- 25-22 cree terete ao ae : 
“Alpine-Reserve section 1.. .......---------------e- seer erect ees 47,97 ar 1) kareena Too aaa 
Beret PEI OLDTOOK oo ooo oo ee eee a ees eee ene ce sent ane see 40.02 hotel cos see 
| Salt River-Pleasant Valley........-..--.--------2---e- errr eee igi Me Pa 1) eed ee 
am Teek, KOAC. +. .4.-..:.-2--- Ladle ec OO CEU OOO MEET GEE GRornn | Loe 100 wereate pal ienage i00 
Meet River Bridge... 1.21. 2 aie ye ee eee ee eee ee sete seer nee 18.00 5 ‘ 
Mrescoite Witte Gpar....2...-...-.252 222. . cei gsiii lee seers 18. i lk ray ee em Bee 
q Po nat” OTTER DS SRI EES 6” 8D hte SOMO ce Ur. Mee A tee ee ee | 23. 00 Sullleke Meee te er eich ence dem areas rere 
MeseestGi-ANPel 2)... 2. bo 2-2 ane ieee ee ree renee eerste ee 14, 00 i a 
Strawberry-Fossil Creek..........-----------2+-5 seer resect pe AM Wit CReay? tsi 
a ee 
VIRGINIA. 
: Oe 0 Sin a Ramen 
. 6.70 48 
MAINES IVES oe cee ete e ec mene tor cceanecescassacoecons | 8.50 | 100 | 7 | 


ne Se 
annem een ee a 
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NEW MEXICO. 






























































Length 
Length Aedes strueten pip. 
Project name. Ofer Y | or under | struction 
survey. | rieted construc-| com- 
Ss * | tion to | pleted. 
date. 
Cima rnoia= Ta 0S AMMRE). A cet ae wai eic, Pave ciel Mea ete tayo bee eee 18. 23 100 14. 36 100 
Hondo-Mesealoveted: 200 en Sar ee ee nee ee ee nae 26. 45 100 26. 45 100 
TRHOPOSeCS VON. oc. i umad bese maces dete bie a cee ete hie cate eee 4,65 100 4,65 100 
lorieta-Panchiuela... 26-6 2 3.cu(k cet fenous owien > osles at Cua ae aners 17. 00 100 17. 00 . 100 
Highrotiss Weed 1502 e os ee See ae be een ae eee eee eee 27.79 100 20695 100 — 
DAPI Reset ye es. See. oe Oe BME 2 ah Ree Se atateeverctttes 31, 21 100: 2:2 SOLS Sere tee tee 
Canitan-Nogal Jill. MON cance cee tinct cce lees Cece ee teeters 6. 72 100 6. 72 100 
Ganlsbad-QuiGent yes Po eMee i's 6 ey ae ail G7.) Perey <n ae a 15. 40 100 1/228 28Rte panes tS Lee 
Tijeros-Placitasy |. 2... b..... ck Me IUD ot EM, chou iy cu oe eee 23. 09 100 Wat FO See 
Gleend wood (Regerve heise oy sae Sas baie Sree ee eerereeiee 39. 26 100: |. 2 2. Soca 
Tasas- Treg Piedras eee SoS eee come eens cone ae 7.12 100 | 2S Ae aioe 
Alpine-Reserves o.oo c4 oc daee oh Seen ce tees oles ae ee ERE ie 21. 40 100 L a ye 
i eg ane RONEN AE teers Sinn ere Sutera eee Ihr VR Sg hye 3 
Na wajo Gan your. thy ist! Peo uzag cae eet ced ie aS 10, 13 100 10.13 60. 
Giorieta-Panciijcie (surigcing). 20 bes See Ce eels eS Re te eee ne ate eta eet (17. 00) 25 
Seemic- High wayecs.) Loreariio.) Sees cardac mane ne eees wemeee 10. 00 19 loo sc aces eh eee ee 
COVOCOS ROMINA SS Cod: der Bese se seers ceca ita rac at eee eeee dee fig ae 26. 64 99 °l... Leet ae eee eee 
KSeckepiinyOg! ) cia Nee, tds boa go. er aha, oan 9.70 | 72 |... J be aes 
RAGE OTIAS COM Ae Bo Ie SSR ee es iO ee ene) Bie TORE ne rel Sty 6. 00 50 iid. Sere 
Weeds Pinonen ees ae Seas ha feet aes SOL Be Pe Ree eee so 18. 00 50 |... site eee ere 
CAH VONCILOS EC OCOR Cn. bods SON 05 o Oee ee Ae ate eee e Ee Seen ea 12. 00 78 |cseh epee eluate oem 
COM WOOd*= Reserv 6 SOGtION 4) 0-8 Us ee oe died ye sce tsbecseds se 11. 00 AO |. OSU eileen eens 
CAITIATTON=BAGs woe Ay Sean SP eg ee adh is es oe ee 18. 00 AT Na a ee eee 
WYOMING. 
BOO Tens ee tr. ote een Se Meee tikes eet cet ec eet ee tame ee ss 71. 00 100 62. 05 72 
Wink WRiver.cccere: seice ye ieee oe are CUE eee eee ae 68. 70 100 33. 63 50 
FATAC CIN ELEHLOLG Ae ce cae toe cee ee Ooo rene hee cree meee eee 10. 70 100 2.59 aks 
Encatnpiment-Sla teri suicst nck hvs Oe Sow dort ieee Sau a eed 42. 80 100 4, 32 100 
CONtTal IGOR Viv Lane. 2) Teena ee tere hc. ciene ve cesar see geen 9. 80 100 2.98 100 
PODACK Can yore: Suse i Teh ee met sos hy veka e seecemeowenree 46. 40 100 46. 40 14 
DALE Crmeramrntiye f Sito ae) sd eee i ee ee here ee 4,18 os ee Seems 
Star Valley YCuowsvones, ico shew amen yh ou tert Seen ete 26. 80 100 |... usc eee ee eee 
PStOM (PASS eae Toes eS Fs ESRD AS Ee a Oa tee SS Fe eS Sue ieee elo een eee | 11. 00 100 
FLORIDA. 
Oe 
Page) TAA Y STORE oc = OE ine CR HE ee eee 100. |stiivowine® 100 
Crest viow CaimarnyWallomit.... 5 sdbh Mc coc say asus ogee eh onlsase 27. 92 100 27. 92 100 
CAD FIC Oe SUITS OB Ts .sce 6 atte ss Cece ack wie saws sees we Al 100 41 100 
Becky Bayote Beldye. 2o7-. 0. SSIS ce See cebercadacescveneves . 29 100 . 29 100 
Niceville andxRocky..Bayou Roads. ii... <6. esceneseceiveresress 4,76 100.1 4. ow see ete ee 
NOTH CAROLINA. 
MESFION-“ OLGA VIO a. tole Sates Caue eae tur eee ine eas ac nae Caen ae 28. 00 100 20 S22 eae te ene 
Sivenatetess es Sree ee ree eee te ee eee 20. 90 100 20.90 100 
SOUND OU IOI con cds cen va seeded tbe Cheonacaceey eeeee Mee glee. 10. 10 100 10. 10 100 
ALASKA. 
Seaward-Kenai Lake seotion 1: ser poe eee be eee 3. 00 100 3. 00 100 
PAMMON iver IOGKs.. dass xis cach oma a teceanceceencas cues. 8. 70 100 8. 70 100 
Jae ROG. eis.’ Aes sigtbis ce siows cease as FURR Olen ae boc 4, 00 100 4.00 100 
PD HE Oe snes. cu 3 8 wien se at ete tele nat OSL EW 3. 10 100 3. 10 98 
Pilta-C DUCA sooo aicfe in tae = clin wit uhh ott ao 0's! cinta winie owes cicininta.s ceeionie 4,60 100 314, 
CirtovaeWhacth 2. Utes teres srressttesnattittsha Le Male beedee 
Glacier Highway-Mendenhall Loop. -<.....0 622000000. s bce le el. 1. 67 100 1.67 96 
Glacier HighWway-Tee Harbor section... 2... ce wae codecs ccecces 7. 00 100 7.00 6 
Cordova-Eyak Lake: 
ek a ‘ HSIN Res i SORA I, ROLES OS Catig oa ict ie ae REN! ARE 2 : 5 100 1,75 100 
COOL Z tm cteeiz snc rt tela ss Soin, saree eRe aerials Native dt ctasicicmenre ite .03 10 ‘ 
Ketchikan-Wards Cove: Heat 4 
Aart : ps rans Ohh cat CAPRA naan ware e newman yeah eneed ant 4. » 100 4,15 89 
PURINES. outa dee mes Raid Seam Mh meee ttle, ee Ne 2.35 10 35) 
Seward-Kenai Lake: . is 
OCUINE UD. use oe Volitne 4hun ite a MEee che cuan tetanic soe ne 4,00 100 4.00 1 
OCUUWI ME ac <> gu etwas dee ya Seat AM Une Reta ce el ala mada eet s 4, 34 100 |. fuer 
Qa GEE CLOG en RUSELAIE-ROR 600i piven tpemyrmrminr sity terete evens! deat | lia sf mates a et aie a ie 
Section As ct wes ines. Wit teseks A REED DUET SRE Ee: 13. 00 100 13. 00 100 
MOCELOR: Bee ot Se DE Th WN 5 OA Eek 4 Saw All FR em ON) 12.30 13 Page ee 
MAC a LEE TELE YG 61 PRS MONS MOR, PAR yA, FM Meg i NS ag CLS tee 1.40 100 |2s. us ede 
Salmon River avoroagns Bes daaecka teu ue seee eco cere ee 53 100 ee 
Pottage Roady A ase Pee ic. . SON we tanaceniecnanlr al Aandi deol de Wik Oink Rib Ge ae 8. 75 ree 100 
Salmow: Bivens esi! vit c Balan Mars oo Vitek oi Cele bs ie eh ee ta ie a AM ty Oe ee eae (4) 

















39.4 miles built without survey. 


4 Improvement and river protection only. 
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Status of forest road projects undertaken by the Bureau of Public Roads under the act of 
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IDAHO. 
Length 
con- Per cent 
. Length a cent structed | of con- 
Project name. Of en. > | or under | struction 
survey. | 14 chad construc-| com- 
p tion to | pleted. 
date. 
Fourth of July: 
Rec ae ee 52. ot SUR Le lek las casbackuccagcuccs 12.40. 100 12. 40 100 
N Re eM cn tet Sige dod de dctawicagindes saccsee 3. 00 100 3. 00 100 
Ire are ot ott. eo Re ai wc uc aweukabae 22. 80 100 22. 80 100 
Penta COR Mar wWaleter. ....-.. et cc clecctunsacncaurccaccs 13. 80 100 11.17 100 
MCT RA ONO se, as akc lee banéesneabacaasel dt 36. 68 100 5 22.38 100 
Dos, a Le eM Ce Wee eo ee ta ea cas sean ee 22.69 GON TUMOR Lee Te aes 
NN ee ee es 2 ge edn inte Aline WON Nik duiens cecedels 80. 80 BOMMOTL SA iTS Bey 
USOC TE SEN ERS CE ECT SS OC) a | ck a Cr 10. 00 ye) ee re ate 
re cm amen rms eres Po A AN ie ave ea bah dese 4. 00 100 CLE HERE Jee 
PM adee-namaw Bayt... _.. 25.6, .. caxevaewae cue at des cps 4,84 LOO, joes so Soh. POOLE. 
PrR CAMA eeGtdal AAIQTIWE Yb el. ole ues sua Ciae ns va cabeatunesen sdselyeeuxaueee 6, 22 100 
Ramee Oe ree ee ENA Oe aa seme caysvcd causa 24.10 100 1 23. 10 50 
REE CURR CRs get gc x bk cowed arse ckacnsecea gua pe . 03 100 03 98 
Kétchum-Clayton Galena section!!! 0)... ccc cccucsccesssecacs 9. 96 100 9. 96 ‘100 
Ketchum-Clayton Ketchum section.........00......-05--- eens 24. 10 100 3. 58 100 
MEOUEDCHOPA ILO. 6254 cw ev ess sos esss cr ANA hy Se er Me 80 I 35. 50 100 { a a a 
PUTTS nlite a ob a 6 Be tg E 24.10 ROO RE 2OE SE Se Pee ee aiae' a 
DROL Ur MLOP  EMEVOLLE fo 2d2, to 85s tole iodsecas scbacyeas seas sce 22. 80 100 19. 90 100 
Plane paiiggemreedoi cer. Leek ds cosc onze deccasewsace 23. 20 100 Oe Di taget RA at 
Weare iti VOr=neGlLiONaLOLe 1.02. 4.08. 20 ie eee seatsaetsaaceses 47, 55 100 47, 55 100 
aia Pete CMTIRUEL SS ce AOS oo oo ok ck hea cg semeee sae teededess sas 15.73 SOG henrarceas se tttt eet ve 
RUMP Y Bun OAL, age <<< +o: cou fs ot docese ce ilecceedecel 17. 88 100 { er & ey 
RO Mae can cits Sea S28 dc cretelatete Seu a saa ieeesaes desseebes 29. 12 4D: cose te sa tae sleet en 
NGG ITIAT-GLOMIOYs.. 6055455 25525 Sete te laters scdes as cdebecedaagse 50.90 TC iee aoe eee es 
INGrtn Pore: Payette NO. 2.2... eet ts caceagecsoateasesexs 15. 00 Lt Stee hia cere § 
PUGGOr RVR Ee noch ae seca e heaton doe ceddadceessoade aes seas 22. 20 Ol tanner Nee a eas 
Warm River-Yellowstone: 
NES Ee Ry Beer entree Cor te ere eee t (8521) LO A nen aes aera s = 
RIE PERCE Me oc sans 4 ott Sie es < cab Leos Se Sus oes bo el sane wale e soe ee eo ee (26. 10) 14 
MONTANA 
er ere Petters) Coe er 3542) GRATE oo le au ocak cee meeneecas 29. 50 100 29. 50 100 
ES OLIN ROCKIN a: Meet Sere wens. os Se Ee eo salou 18. 89 100 18. 89 100 
Sheep Creek: 
DOCUrORN ben ae ere AE Fo ccs decccbedeeacnace 4,95 100 4,95 100 
WECULOUL OME EI Ont MNEs. cock Ee Pou ee oo eae beste’ 5, 22 100 5522 100 
Prrey Ge emeCtLON eee. 2s LAKE nn saa csesssseesettes ese 25. 00 100 25. 00 100 
Bearer Ot cen neuen Outen 5k ER eek Ao. ue wae cise 5. 09 100 5. 09 100 
EEA EES Toa TG Cat | rr ar oe a eg ee ee 8. 00 100 3. 60 100 
eee re Ue ie ed Oe UR OL Se oo enc cenestes 5. 68 100 5. 68 100 
Batre emo eee SOCIO 6s LE Pa vicee dae sekcesctecgecceeces 3. 72 100 3.72 100 
Be Ser myriger her CUiOiniy 2.5. /.'i Ls Mbeciedseiceseaeeseesdcus sens 1.10 100 1.10 100 
BPOusS WNee SOCOM Gs)... 1 eee lobes a decdccectbvescecdecens 1. 20 100 1, 20 100 
Be  GRIMSOCTI ON 3. mes. . b a o's wla'siness Soage cs den an adeeb wasiat 1.70 100 1.70 100 
Pe ICSE Cr CONABOCLION . oy. yiicinin'satena dea ca oa ge sada nesses ove 1.60 100 1. 60 100 
ear SOOtLON sss Occ isis caves veee SEALE. . 98 100 .98 100 
ie Gee CAREER LEOLLS 2 Giathecccia ait abi wier de os bo Oo SaUeew a awbrs's 2. 01 100 2. O1 100 
POL bol MyTeO ie SCC UO 52. ots Sides 2. dees aeee onkecascwasees 2.72 100 Qe 100 
Seaver G@neoe SCCULGM -2)'.1.1 Sheba. bine ces es kose sense nes 7. 00 QO si cncnare chepemtr aerate 
WOOL be See eee. oo SUE es sec ys yeas esc adeinams 2. 00 100. ApSeRBe MO spac eo2 
nL a ets SGP oa, SRE LG) wks wens wo eesncedie 7.40 100: th Tess 
Vie Leon ks ryOCist Or OOK: oo. <4 RR RS ook yn loca dancers 11.65 YOO), | Spar eek: teeta BaP 
OGG CEE OAT 22 OE boas is is on i ein cc nae cok eennwsseces 30. 00 100 23. 80 100 
MSL AT Ee LCM Ty, a CMT 2S nos IY Poe cle gas nen enent a acenrs ag A 100 o Mth 100 
SCE Cee Wo RE 5 | ae a 2 Ce A 12. 23 100 12523 12 
Re ee ot ulscaledianedys csenese~s s805. 1.62 100 1. 62 100 
CO nl Sey ae MOE, os ys o's Male ters <.c.6 yea naas aca cessyensys 41. 60 LOD | sonectevam g AAV OTS TOOL 
nat as Pa ee acisin mend gacanes 13. 90 100 QO) otal) Users 
Ret Re oe eR Sook acl «a poled adindyweanecewsienes 14. 40 OO Le-dinwisseerd Leh. SISAL 
OL ES Cl 0 PUES ORT oy) Es ee aa? Se eee ee 12. 80 66) fudennke® otheek Ssge0! 
Oomam-Spotted Bear NOv2. - 2.22 bet wc ccc cece ec ce nnenseseens 26. 50 TT, ileuieieeaeccvateahirta'n ee oe =r 4 
uD HAS ela Seu ee Cee An ie onto nek PME Oe cla custo iets anes q acy eamens 6. 90 | 100 6. 90 100 
Bert ee or) PANE RECTION. <6) 5 ocd Atak, «~o eteas ana ping seqwhs nena 8. 00 100 8. 00 100 
ee eee et WU ok ed, ASG Dh ne aide kcawsedsae aiessedens 4,10 100 4.10 100 
Th Sei RAR MERE Oe ee 8. 6 | | iS Ie 4 Fe ee Bee ee eee 2. 50 LOOM sIOG. Sao Mee civg 
Pemeer retin ioe eh. . yo uk Sth ot sale sidvaadase<eaddcqanennns 1.10 100 1.10 100 








i 


5 12.69 miles of this built by Clearwater highway district. 


1 Other sections under construction or completed by other agencies. 
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Length 
con- 
structed 
or under 
construc- 
tion to 
date. 


2. 65 


12. 90 
11.00 
8. 70 























OREGON. 
Per cent 
Length dy 
Project name. of oreunrey 
survey: | pleted. 
MidGI eG Bima chee og Cotten he Lis. Slane ice eee eae 2.65 100 
RIGA U ADT ISe te roe ate Rta Se EEE eee oe chee ane ema 12. 90 100 
Cayonville-Galesvilles. SPE eit Baie hk Bh earn, ie ete 11. 00 100 
Dotee Riverak ne. es Gar 0 aa tat RR SS ee ee 10. 35 100 
Ochoco Canyon: 
CROOK County. ieee. Ok CI MM OO ae ee Cote ea oe 9. 70 100 
VW teeter Corey yi) aster: 7S aimee! Ye ee manos 10. 81 100 
Medford-Klamath Falls-Anna Creek, section 1............------ 3. 50 100 
Grants Pass-Crescent City, Hayes Hill section .:..............-. 2.39 100 
Ochoco Canyon-Wheeler County (surfacing)... .......eceeceereeleneesceurcleccescecen 
Lapme- cake View 2a... cane. Feta! ob ot. br amer 18. 20 100 
Coast Highway, Reedsport-Coos Bay..............cceceeeeeceee 10. 50 100 
Oe LOO EODOD wet E Con kee ee Cae ty ate ee eae eae 20. 28 100 
leakeview-Kienaath Malle inc)) 2 Uj. ure ey othe se ee 7. 50 100 
Mellenzie Ruvcareiich wag uo. Cae pee Co preg ee 34. 60 100 
Miectio: PLOMEH ODN CP ann Se ce BA ene h et Net tae ee 24. 00 100 
Grégon Cavesoe. 7. 250 ob oh GN So lena beeras nee tneosens 11. 68 100 
McKenzie River Highway: 
Section .« (suriactnayy: . . EAe Mn. sot re a ae ee ee 
BECTON SUT AC Oe ee pe ee ee eee ee too. dhe ck cc eee ee eee ed 
Prairie City-Claan Crem. .-.-.6 We ee 10, 95 100 
RYGItte CILV SUEY eee Eee eee en 2 ee eee 30. 85 15 
DO ee oak cut oa RES alec cE EM ne Ma. hae eee 6.15 100 
Aisoa Tver eee oe els be Shas ke Seem ep erenete - 07 4 
Ba Ape Ie 7 Re Ol: hs I a Ee Ry ee renee cepmnep ody ie) 26. 8d 100 
De icin een weed EE care 3 ee Re oe RS SOS BO ee) ae 
Alsea River, Section 7~Ar (surfacing) 6a. f 0 2) eo ee Te 
AIS Cee CSCC aU ee. Ue tM ER lec in eee 6. 70 79 
DICE ce ME ce Ne ee een tes 16. 00 91 
CYescoritc Tarmac NGS chee. Leconte ar ee Unters 24, 00 16 
Kugene-Florence, Deadwood-Blanchly.............-..-.-cecee- 16. 50 45 
Abie OGUy OOneM anita. eS ect tele reer 33. 50 44 
Mt. Hood Loop-Wapinitia, Zig Zag section (surfacing) .........|..........|...-...--- 
Mt. Hood Loop-Hood River (surfacing) ....... 2.0... cece cece e ce cleccccccece bts eRe 
NOCH) UI Pa sta kis sie pe dae bGha ee Maen yuki ee Ae oe 8. 90 85 
Si HLT viel W513 EEO Bap) Pay nate Nil A nye UR EDR RE TIO Dead piabinny cdi 11. 44 81 
nS ADE NED of Ate Pat Ce, Bam rents Oa rele! MOL Sy EME DD batt IB a Q . 94 100 
SHLETIH G P PRLL Gee. Alugee ie cos ct Meee ke te ces aoe ey Lo ieee 12. 30 96 
Sale Croek Be tee, Nee Rees So eRe eee MR ee eee Ue bre re es 2.78 100 
WWIUTAENOULAr ere cer rceies calor Co eh ee een Ae nag 100. 00 3 
Brush Creeks Mussel Creek |i os Geet. 1 apc dae lees dso 6. 10 100 
Medford-Klamath Falls, Jackson County................-....-. 21.71 100 
Bilton: Trally Set ees occ Oke ca cs ANON oe Nea abn hy ated se wakes 3. 00 100 
Bedr' Gulels M66) occ DOE cE es pe ees ana 7.47 100 
Nesiowin-Dewils Pakevor (5002 tO ee oe ene Pac 17.00 100 
Dail PYOspeaued. 6 2 oN Ok tae ph a a 13. 58 85 
Castadia-Sheas Hill section i!) ATOR leseeaeiedss. dete be: 3. 71 100 
Mek enizie Eipiiway 20008 1 Sere ey ea en a a es 16. 50 100 
Mount Hood Loop, middle section............0...0.ccccceee eee 17. 30 100 
Medford-Klamath Falls, Jackson County (surfacing)...........].........cleceeee.... 
WASHINGTON 
Caml ERS GS, icc, SR le cu vote coickstake Seta caokatalibttics: 4.70 100 
MGCR TO ees FOR sh oA AUR My ee OT a ey, 11. 50 100 
Republics Wiaiteomda «| Gl cei5- ibd Bivens oui ciatdeweeruadionurdis 7.10 100 
Quint Laken soutien. OR Net dl oe ce ji ei Be 2. 50 100 
McUlellan Pass swestinvon oe) Geet ee a 10. 10 100 
Quinault Lake, Northwest Bridge. oo... 2c. tee ec cece eceeee .07 100. 
Ligke Creston wy Gu gor. Oho tothe 2 be ih ee 19. 00 100 
RRL Ue a.) cited ARM Oc? i Din a 8 (7 Re aM ripper eee Tamer ark Fi 19. 73 100 
Dire s se heme lale Sinn mrate SR den sai Gipre inl ater e a Ril alos hader est chietat ati hu dats icherenalchw ey dite n'y Rae ae 
Caden tlver Wuhan ee mes 01, | ONE Bie ec hs oe EM oe 3. 30 100 
UTA TE TONS OL TE OR idl RUE slabs sacs ltanne svete iaidcd sak ade asec 4, 51 100 
TEPC A eis ABE anc ancs DUAR gARE Gia ole hacia bcs RR eb hh 16. 45 100 
Mount Baker) Giscien Amstin Passe 60). ioe ecee nee neces 15. 95 99 
GD tetas a ein ws cipal oly ahbriahlh adit rca vam tesa ebionacs dea Welsh Liana aloe 8. 05 100 
Motnt Misery-Grouse, Creek . 0.55 622 Jb. peuielismecovieeuwmeicieeeie ss 7.90 76 
Republic, sone oem ee hw i ee 4, 80 98 
Talend Em piien auris month |, OL Ac. -.uceoeadul eco dauuas 5. 70 100 
Quingritieke asorthwast. yc SOW sch it obs alauadodel 5. 43 100 
BEAT OZ LESD eM SARC *( OMe Ot) Ee Senne OSPR oP ae MIRC RY 8. 48 100 
MiGente elon te. ee eh ce ch aman in eee ukn Lee . 80 100 
POPES BOgaCHIEl circ. Catto auiiteceent elder finer ane 5. 50 100 
TrnbariGs Mariglre icc vis etiak Gi dow ec weiner eae meee se ake 10. 00 100 


6 Includes 10.95 miles surveyed by State. : ‘ 





Per cent 
of con- 
struction 
com- 
pleted. 
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SCHEDULE C. 


THE ALLOCATION OF APPROPRIATIONS. 


Federal aid apportionments. 








PRU elie ee ee he epoca 2 


PACUAM MLE M Ab. 00k te beets casas 
Re eae eee eo 
CER BS ee ees 
ELUNE ge ange ES ie 
WOSGEAOUHSPLIS.... 02 cee cd- 2 4esb~- ee 
CeCrtemeens Mirek eee ek , 
TM WT OEVER SANs We telat gaat la i i ne rr 
ee ie Pee el tt: 
IM ESROEIE TOT Peete ete ne. ee Fel AN 


LCS aes ee 9d el eg ae ON a a a 
New Hampshire. 2:2... 26.:.-.- Bh ae 
PU ISO Ye Fe ek aed daisies eon 
PC MEPRORICOL Voll. face cade ae sek Rie RK 





Se ee ee ee ee rs 


DUG Las 4 as ay a ae ae ee 
PE PaRNEMCENEINTOS  A Re St c at oo teil x s'<'~ fs =e 
ReOClor Slam Girne ine ee laos fsa siviay sis ot ede | 
ESIC ALONMTI2 | go. dley 4s cea ee -- ve oo | 
Sid igs REA 3 hn 0 Se 





Sr ee oe AP als 2 oa = osc nw ns 2 = 4 
CL Coma betula ae: Ch ae 
UME LL EIS oo te eee ia sc a =! 























Act of 1916. Act of 1919. Act of 1921. Total. 
$1, 572,229.69 | $4,204,322.89 | $1,553,420.67 | $7,329, 973.25 
1,028,509.61 | 2,742,842.08 | 1,053,281. 44 4, 824, 633.13 
1,255, 472.10 3,364, 457.37 1, 254, 142.20 5, 874, 071. 67 
D Dean i oiiebe 6, 101, 627.38 2, 462, 098. 53 10, 846, 453. 10 
1, 294,317.49 3,485, 746. 65 1,341, 175.69 6, 121, 239.83 
461, 650.99 L227, 673. 71. 480, 897.78 2,170, 222.48 
122, 187.58 325, 46725 365, 625.00 813, 279.83 
855, 033. 55 2,295, 078.93 886, 825. 69 4,036, 938.17 
2,019, 603.53 5,387, 975.09 1,997, 957.58 §, 405, 536.20 
914,578.24 2,445, 810. 62 938, 536. 68 4, 298, 925. 54 
3, 286,589.41 | 8, 737,677.56 | 3,246,281.07 | 15,270, 548.04 
2,025, 204. 12 5, 390, 088. 49 1,958, 855. 41 9, 374, 148.02 
PAS ANPAD Oa tal OF) 5, 768, 612.07 2,102, 872.74 10, 042,215.88 
2,151, 090. 81 5, 744, 218. 26 2 102-2810 51 9,997, 590.58 
1, 464, 085. 28 8,905, 979.51 1,417, 178.68 6, 787, 243.47 
1,019, 028. 66 2, 723,495.91 996, 989. 64 4, 739,514.21 
722,712.08 1,923, 251.49 695, 160.25 3,341, 123.82 
653, 657.55 1, 737, 091.52 640, 629. 01 3, 031,378.08 
TOUS a n0as ces 2,946, 799. 86 1,096, 176. 04 5, 148, 741.13 
2,174,510. 04 5, 786, 785. 51 2,249, 532.43 10, 210, 827.98 
2,131, 879.72 5, 683, 503. 30 2, 123, 597.07 9, 938, 980. 09 
1,347, 153. 72 3, 604, 388. 57 1, 294, 906. 22 6, 246, 448. 51 
2, 542, 865. 75 6, 779, 209.96 2,448, 128. 62 11, 770, 204.33 
1, 494, 915. 85 4,003, 910. 46 1, 546, 885.82 (EUS TA a} 
1, 599, 850. 01 4, 266, 911.65 1,581, 189.50 7, 447,951.16 
962, 684. 21 2,564, 591.97 953, 436. 78 4,480, 712.96 
o12,,433.80 §30, 655. 14 365, 625. 00 1,508, 713.99 
889,504.69 | 2,375, 794.33 942, 870.95 4,208, 169.97 
1,193, 979.25 3,195, 815.36 1, 189, 823.34 5,579, 617.95 
3,739, 990. 85 9,948, 810. 82 3, 696, 447.97 17, 385, 249. 64 
1, 711, 456. 67 4,559, 234.01 1, 709, 333.90 7,980, 024.58 
1,149, 416.15 3, 073, O71. 55 1, 164, 714.42 5, 387, 202.12 
2,787, 106.37 7,415, 841.34 2, 823, 004.05 13, 025, 951.76 
1,728, 748.32 | 4,609,497.48 | 1,752,339. 44 8, 090, 585. 04 
1,181, 416.50 | 3,150,761.76 | 1, 182, 663.90 5, 514, 842. 16 
3, 448, 495. 14 9, 184,149.15 ! 3,398, 953.97 16, 031, 598. 26 
174, 896. 11 466, 270.02 365, 625.00 1,006, 791.13 
1, 076, 360. 58 2,870, 256. 92 1, 061, 237.34 5, 007, 854. 84 
1, 214, 246. 80 3, 238, 636. 24 1, 204, 060.31 5, 656, 943.35 
1, 701, 443. 83 4,526, 694.15 1, 647, 692. 24 7,875, 830.22 
4° 388,657.50 | 11, 711,747.27 | 4,425,172.41 | 20, 525,577.18 
851, 044.37 2,266, 162.01 849, 417.21 3,966, 623.59 
339, 576. 68 902,527.05 365, 625. 00 1,607, 728.73 
1, 488, 342. 54 3, 963, 387.74 1, 456, $28. 47 6, 908, 558.75 
1, 082, 286.88 | 2, 889, 388.95 1,103, 709.77 5, 075, 385. 60 
797, 367.10 2,125, 137.35 802,359.77 3,724, 864.22 
1,913, 205.36 5,091, 075.31 1, 894,815.86 §, 899, 096. 53 
920,990.18 2,457, 567.99 934, 617.63 4, 313,175.80 
72,750, 000.00 | 194,000,000.00 | 73,125,000.00 | 339,875, 000.00 
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SCHEDULE D. 


ITEMIZED STATEMENT OF EXPENDITURES, RECEIPTS, 
TRAVELING AND OTHER EXPENSES DURING THE FISCAL 
YEAR 1922. 


Part 1. 


Bureau or Pusiic Roaps, ANNUAL Report or APPROPRIATIONS UNDER THE FED- 
ERAL Aip Roap Acr FoR THE FiscAL YEAR ENDED JUNE 30, 1922. — | 


(Section 3.) 
Cooperative construction of rural post roads (administrative expenses). 


ae URE ga ra of— sis 000 ox 
Ub, WL AOC oo eb hoe Sasa de ee eres Ua een a Ss 2 p 
Feb. 28, 19100000200. 2cc2. 2 Aeneas Bad eee 200,000, 000. 00 
NOV i9 100. Bessa onl eapunualum aed eel dMe s ots eet ome ok te ig Mie i ele ante en a 75, 000, 000. 00 
Total appropriations to dater: sxe Me. sss 2. oe aices cans eee se eee eee 350, 000, 000. 00 


Division of appropriations: 
For administering the provisions of the above acts, being— 


3 per cent of the amount provided by act of July Th, O10. ties eased $2, 250, 000. 00 
3 per cent of the amount provided by act of Feb. 28, 1919.22. Ae 6, 000, 000. 00 
24 per cent of the amount provided by act of Nov. CR oa aie 1, 875, 000. 00 
Total available for administrative expenses.............-..------ 10, 125, 000. 00 : 
For apportionment to States for construction.................--.-- 339, 875, 000. 00 
———————_ 350, 000, 000.00 |§ 
Condition of administrative fund: 1 @ 
Wwevailable for gdmibistration, £6..250.096. &. . s+ Gh a wb ic tn ee hinge cla es ae 10,125,000.00 
Less— 
Expenditures 1917 /to 1921 inchasive. S$...) eta ee ea ce ee 2,765, 343.72 
Retirement certification, T2TIs. 5io.F °c bs ABae RK RS eet 16, 407. 10 
——_—_—————_ 2,781,750.82  — 
| 7,388,240. 18 
Amount transferred to ‘‘ Road materials’? (Agricultural appropriation act)..........-- 148,200.00 
7,195,049.18 
efurids.to appropriation 1917 #p.1921 sinclusivest 25 feo 22 2. aint es esse sess eee 149,201.98 © 
Avaitsble for Tsegh Venn, LOZ a. ou cine die waiicicumsera cota Mpa oie 5b cis ema eee eink atte 7,344,251.16 @ 
Less expenditures for fiscal year 1922, as follows— 
Salaries— 
UT VW aSimietOn sto meehcer sce s an oc eee $309, 008. 92 
Retirement certification: .... 0.502.225. 16, 858. 84 
’ —_——_———. $3235, 867. 76 
Out on iW AshIOet On Ahimsa ae eae ee 620,974.97 
Retirement certification... .:..625.-..-.. 5,531. 48 


626, 506. 45 
——_———— ! $952, 374. 21 
Travel, station, and field expenses— 


Laboratd temporary assistavtca.. .ct-.o. cence eeu +e 2 490, 813. 60 E 
COSTA Gre MITC WOR Viet. aie eeereetact Pelee: Sane itp pee tie x 32, 356. 11 
WP PATIS DONE AULD f COUOSES 2 aus steer etuinataen prom peliemettes & 113, 150. 46 
SIRDSISTOIECE Le aici Gites canes reece ee Ween a eee eee eek 107, 779. 33 
—————— 1 744,099. 50 
Equipment— 
Laboratory apparatus and instruments.............. 63. 99 
Purnituremmc Omics fixtures. wld. eee tes 5, 752. 92 ® 
PSC e AUC Ua sdcideebeen are tame ticfolaen Bhp mientras 5, 845. 48 
—————__ 11,662.39 
SEARLOROLY nC con MertOah tc Miate tea Aes ee Ay cece Seta s we nas GR een 1 22,574. 24 
ARPA, (EOL ee hat ats ace Sie at ater ear nae me Cees cere 2c i een 1 29,539. 64 
PICS THT oo ca tn ch a dol k aa ouie Sea Re cea tis ache 5 oils ene 111,519. 40 
PLCDIODE akin banae Gch ase tras were eRe eet Weems <5 ve ee eee 15,956. 45 
FP ONUALS 2 Sepa s fetes cd a Rian atcha apr eg ener Dee Eta, 5. Lam ae 111.78 ’ 
F reight Dh Papi Seta ne a nr EMDR a > A TS thle =A a aR ELS eS dae el 12,796. 71 
8 sbi ag alg sich d AN Bigs Wie gene pa eet oe FLL SANRT San Sic fee eel SO BANS We 17,475. 37 
POTAVACON dn ce ta 4 aa ye tae ote ings Bree Bis Ea | ace AIL Sa oes ee 1,019. 26 
Heat, ight, power, and electricity. oss wesesy sade saens----peekeene wee 1, 784. 53 
fiscellaneous SUD PHOS GNA BOF VICES vis kxse ye sek at oe asc sable eee 1 123,085. 42 
PPS LEE GU ssa eer ce alas a cr ALS a ON Aah Re cai aay «ee ae 4, 203. 10 
otal expenditures formiscal yoar 1022.0. 0 - «<<. .< sec -b once tenes tro aeeeeeeee 1, 928, 202. 00 
bry ‘ 5, 416, 049. 16 
Refunds to the appropriation received during the fiscal year 1922....................- 3 335, 731.27 7 
Lote) aveilable-at June 30; 1922... inc cts ek ec sc ce cok <5 5 come yeh icin he eee ee eee 5,751, 780.43 
Expenditures, increase of compensation 1922 (not included in above)................ 52,216.66 











1 Includes Se ates made under these items on account of surplus war equipment distribution, which ; 
are reimbursab ; 
2Of eee amount $433,030.12 was expended for the labor used in collecting and shipping surpius war 
equipmen 
3 See Schedule D, part 1A. 
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RURAL POST ROADS. 


Condition of construction fund: 
Available for construction 
Less— 

Expenditures, fiscal years 1917 to 1921, inclusive, to States......... 
Payments to soldiers for work on roads, in accordance 
with provisions of act of Feb. 28, 1919 (40 Stat. 1200- 
1212), as follows— 
North REO AG So oisin se cn ns de here ane tele das Neve 


SSS > CST ESS wwe Meee ane eeedeccosbeeenreaesatenenceccene 


$64. 40 
21,570.73 
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$339, 875, 000. 00 


21,635.13 





Expenditures, fiscal year 1922, to States..................---02--e- 
Payments to soldiers, as follows— 


SELON G Sige 3% aioe ers dW ks tahan essen oe ae $35. 00 
1 ESE a1 12S 2 A TR WA Re 300. 97 
ANS s oS ay | BO SS Ee Bn ee 96. 07 
PAOLO MI aS< veladaitna eee camel sees cece eccnee: 71.47 
POU OEE OU Ge ts ict ntfs a's 5's tulan seine. eae ss <sss co ne 852. 40 
Sart eee ERS Oo.) EAE ss on Sue waaist yids wh on oa Soe ae 1,175. 40 
' eh a sida ek Sue el teu perigee bees es bat 6, 726. 35 
UPR CURINE Settee oc as lc fa Lae ae Renken seats be 13,571.49 
Refunds as foulows — 
BREN AR Ny Bs ovis 0 ARON wa 3 ES OD vgn So elaiiraimdnronmeie 1, 218. 18 
Pei em Necieih hee. LUI Ss dna uwencnialnrs 1,523. 44 
Ree OR IE Ver Se ale 2 ADI og © 2 he TRO ha Oeics bicisieensiin bho 12.50 
Eee eC I SS RO SP bee Ha al a 7,434. 77 


Prerpenued palance on Jume-30, 1022. % 2200 Os ok oe ae ccc ce emcee ec neces 


78, 695, 430. 38 
261, 179, 569. 62 


88, 198, 292. 65 


22, 829.15 
88, 216, 121. 80 


172, 963, 447. 82 


10, 188. 89 
172, 973, 636. 71 


Statement of apportionments , expenditures, and balances to June 30, 1922. 


























Payments 
fiscal year 
1922. 





Balance 
Refunds. June 30, 1922 





$671, 347. 32 
1, 565, 577. 82 
2? 935, 459. 78 
1, 972; 801. 61 
1) 344’ 893. 66 

” 641; 174. 79 

130, 182. 10 

363, 210. 06 
2, 623, 995. 78 
1; 561, 530. 97 
4) 199) 324. 91 
1) 467, 819. 78 
3, 927, 803. 36 
2; 926, 702. 53 
1; 639, 803. 71 
1) 120, 327. 57 
1, 359, 433. 25 

” 800, 407. 94 
1,113,715. 28 
3,013, 676. 57 
2) 768, 835. 11 
1,791, 941. 60 
2) 453, 844. 29 
1, 607, 045. 23 
1) 252, 547. 23 

462; 136. 08 

234, 331. 04 

608, 151. 10 
1,121, 910. 52 
3, 105,031. 94 
2° 264, 342. 61 
1) 830, 059. 52 
4’ 219° 321. 18 
2) 819, 835. 89 
1,778, 931. 21 
5,292, 767. 7 

"310, 803. 24 
1, 431, 877. 23 
1) 670, 115. 85 
2? 301, 446. 53 
5, 915, 045. 87 

651,613. 57 

380, 700. 27 
1, 973, 542. 44 

”536, 343. 40 
1,016, 870. 12 
3) 119, 215, 21 





618, 326, 96 


88, 216, 121. 80 


$5, 306, 569. 80 
2,118, 012. 48 
2) 582; 589. 23 
6, 990, 266. 87 
3, 441, 004. 26 
1; 360, 400. 98 

351, 731. 62 
3, 226, 703. 55 
2,726, 729. 07 
1, 153, 088. 16 
4) 177, 505. 32 
6, 928) 270. 12 
4) 437,279, 72 
5, 400, 113, 48 
3, 948, 346. 27 
1} 656, 330. 53 
1, 479, 901. 18 

"753, 191. 21 
3, 081, 931. 25 
5, 733, 641. 91 
2; 776, 052. 76 
3, 461, 952, 46 
8, 542, 455. 12 
3, 631, 642. 33 
4, 084, 353. 85 
3, 222, 410. 33 

” 492; 687. 98 
2,743, 393. 02 
3,365, 411. 63 

13, 983, 432, 78 
2; 671, 863. 58 
2,707, 226. 15 
5, 991, 382, 29 
4, 540, 013. 83 
1, 264, 808. 43 
4) 787, 142. 91 

430, 937. 81 
2, 328, 778. 05 
3, 083, 373. 19 
5, 118, 622. 92 

10, 888, 017. 63 
2) 830, 716. 48 
1; 042° 859. 40 
3, 584, 892. 54 
1) 146, 096. 63 
1, 301, 019, 96 
3, 934, 554, 32 
2, 163, 931. 32 


172, 973, 631. 71 


eee e ence ce 


cece en eeee 


eeeste er eeee 


ere eee e eae 








eeecceeeees 
ee ec eos cees 
eee encore 
a 
eres eee es 
ee 
Se 


/10, 188. 89 








Expendi- 
State. Sone tures to Balance. 
z ‘ June 30, 1921. 

Alabamas¥.. 000)... $7, 329, 973. 25 |$1, 352, 056.13 | $5,977, 917. 12 
Tiron sa see e ess. 4, 824,633.13 | 1, 141,042.83 | 3,683, 590. 30 
Arkansas.....-....-- 5, 874, 071.67 | 1,056, 022.66 | 4,818, 049. 01 
Californias... 2.625. 10, 846, 453. 10 | 1,883, 384.62 | 8, 963, 068. 48 
Colorado! i222... 6, 121, 239. 83 | 1, 335,354.41 | 4, 785, 885. 42 
Connecticut......... 2,170, 222. 48 "168, 646.71 | 2,001, 575. 77 
Delawaresss-s5-2- 55: 813, 279. 83 331, 366. 11 481,913. 72 

eee LOTMA see OU. oe oe 4, 036, 938. 17 447, 024.56 | 3,589,913. 61 
Georgia irr on. ss 9, 405, 536. 20 | 4,054,811.35 | 5, 350, 724, 85 

Ie OaYe). An A eer 4,298, 925. 54 | 1,584, 306.41 | 2,714,619. 13 
iota tk P08 15, 270, 548. 04 | 6,893, 717.81 | 8,376, 830. 23 
Angina pret tesa sees 9, 374, 148. 02 978,058. 12.| 8, 396, 089. 90 
WGWaeee re wees e sce 10, 042, 215. 88 | 1, 677, 132.80 | 8,365, 083. 08 
QATISAG See sates wea Se 9, 997; 590. 58 mo 670, 774, 57 8, 326, &16. 01 
PRONCUCK ize sew es pss 6, 787, 243. 47 L 199, 093.49 5, 588, 149. $8 
LOUISIANS.... 6 2. ess 4) 739, 514. 21 ay 962, 856. 11 2, 776, 658. 10 
MigINOe este st oh os 3, 341; 123. 82 "501, 789. 39 2) +39, 334, 43 
Mar yinnis 22.0255. 2 031; 378. 08 | 1, 477, 778. 93 1 553, 599. 15 
Massachusetts......- 5 148, 741.13 953) 094. 60 4 195, 646. 53 
Michigan...........- 10, 210, 827.98 | 1,463,509. 50 | 8, 747, 318. 48 
Minmesota...65.2- 5%. 9, 938, 980. 09 | 4, 394, 092. 22 5, 544, 887. 87 
Mississippi Steneeens 6, 246, 448, 51 992, 554. 45 5 253, 894. 06 
iS CE Yas bh IR a one spar eae 11, 770, 204. 33 773, 904. 92 10, 996, 299, 41 

mee Montanae sc o2.- -.<1- .- 7, 045, 713.13 | 1, 807, 025. 57 5, 238) 687. 56 
| IN@DTASKA ee aeece ln vf, 447, 951.16 | 2,112, 268. 26 5, 335, 682. 90 
me Nevada ........----. 4 480, 712. 96 796, 166. 55 3, 684, 546. 41 
_ New Hampshire..... . 508, 713. 99 781, 694. 97 *79T, 019. 02 
im New Jersey..-..-.-.- 4 208, 169. 97 856, 625.85 | 3, 351, 544. 12 
m New Mexico........- 5, 579, 617.95 | 1,092, 295. 80 4 487, 322.15 
INGyy Ore se So cere eS 17, 385, 249, 64 298, 308. 86 | 17, 086, 941. 28 
North Carolina.....- 7%, 980, 024. 58 | 3, 043) 818. 39 4) 936, 206. 19 
- North Dakota...... 5 387, 202, 12 849° 916. 45 rs 537, 285. 67 
Me Olip....2....---.->- 13; 025, 951. 76 | 2, 815, 248, 29 10, 210, 7038. 47 
im Oklahoma........... 8, 090, 585. 04 "730, 735. 32 i 359, 849, 72 
Me Oren... ..-.----65- 5, 514, 842. 16 | 2, 471, 102, 52 cf 043, 739, 64 
_ Pennsylvania......- l 16, 031, 598. 26 5, 951, 687. 58 10, 079, 910. 68 
 -Rhode Island...-.... 1, 006,791.13 | ’ 265,050. 08 "741; 741, 05 
m™ South Cirolina...... 5, 007, 854. 84 | 1, 2477, 199.56 | 3, 760, 655. 28 
South Dakota....... 5 656, 943. 35 9037 454, 31 4 753, 489, 04 
Menticsséc.......----- a 875, 830. 22 455, 760. 77 7 420, 069. 45 
SO 20, 525, 577. 18. | 3, 722, 513. 68 16, 803, 063. 50 
TT aa eee ae Ey 966, 623. 59 484, 293. 54 a 482’ 330. 05 
MeVeCVINONs. ce sean L 607, 728. 73 184, 169. 06 if 493; 559. 67 
Mev ireinin...,....%...- 6, 908, 558. 75 | 1,350, 123. 77 5 558, 434, 98 
@ Washington......... 5, 075, 385. 60 ue 392, 945, 57 ‘ 682, 440. 03 
» West Virginia....... 3, 724, 864, 22 ie 414, 408. 91 2 310, 455. 31 
jm Wisconsin..........- 8, 899, 096. 53 . 845, 327. 00 7, 053, 769. 53 
| Wyoming........... 4,313,175, 80 | 1,530,917. 52 | 2,782,258, 28 
{ Maly te fo... 339, 875, 000. 00 {78, 695, 430. 38 |261, 179, 569. 62 





86 


Part 1-A. 


RURAL POST ROADS. 


Detailed statement of receipts. 








Remitter. Amount. 
AS Reread eal iaiinbeie oes cat sa to ee napa tienes 
PPT Tre ehh lees CIA Gade Ge Berman Mado orc gehetan sae es 1, 808. 09 
Arkansas. 2. Dispaeceticce tees peak dteneene ape tees ae 735. 86 
Californid ules HS. kes ssi k «IRE Maca sg ie armen latte 8, 868. 95 
WoloradOtese ea. RR Ee an ee age te Seve belo ees 10, 444. 49 
COD TOCLIGHIES Pe tix's Ha das Hk, hates ere 2 pin inner 1,181. 07 
Drelawarese ay Ul6.. 2 sade Akg eg ee nace een se 1,577. 46 
PIOPIAS 0 5 PI nds Sai ed Be aed ree eee sl eae 4, a. ie 
GOOrelaiees sc ee cits ee eerh Lae es 2,620. 
Fata Pee EN as eA UN EE A | Set ORE atch delat Sete | 2, 753. 49 
PUTNGSe AE Be OS a Stee eee Ste pasa cere mee | 6,175. 87 
Tinian eee Be ee oe ee Sie amen ates eee | 4,597. 55 
LOWiSe wes ies Ue ae er eee ic Mee ee a etn ea Seete oe 4,187.13 
WK ASAS i Nee ie cae were Va Seen Mane tone Wake ere als 4,282. 01 
K CRUE Ry ik ee. Fe Pe a eae See 7, 241, 43 
LOUISIANA Y pda dos ois Bap U2 seals ie a ieabieets eter peicciay 2, 496. 85 
Maimes te sik sete at cic Bi tshs Mee wei eet i 850. itt 
RIAL VISU . oct f ee see 3s casas = tae as See a ee oie 7,039.91 
MassachisettsS-case <oe. bess A eee setae care 2,497. 45 
Michigan (Fe. Peso ee Ste RD, 6 Dba ewe bie 9, 821. 13 
Minn eROUA Ue Al eee A eis tae pec edge aie t | 15, 913. 16 
MIGSINSIIUL re cries ee Shoe aps haeicalee eipisid ge See 2 | —§, 898. 89 
IMISSOREL ee feet eae cheer kee eee Fe eye sees eae aes 642. 43 
IM Orit aries ee Ae re eA Ro eect le i on cet ie Sas Ve 3, 870. 84 
Neébrasieat4 4005 Set teeter reer oe tere Se nes tee ces 7, 789. 26 
RUS C216 (a ee ee NPR tee Deel  P Rete Nee GRE ree ne 3, 941. 39 
New Flam pshite cai’ -ls5 drpdeasoptle las Blac s oe awiek’s 1, 094. 92 
Ne@widersby . 2 atid id=. «meat (peed. sts. svempi eee 2, 826. 05 
INOW OMORIEO Jo. aca oe sick a oR ae oils oles oda | 1,857. 29 
INOW. Y OF 22 ee a leis inn te + ace mat Bane ge cae 19, 246. 52 
North Carolina 6.2 ).5-+ k/qewbion gous . 2-5 pepe -eee: 31, 964. 18 
INOS LH WOR Otp aCe ht ao. cetera ao oem eiuge coe. vk ee Be 
SJE statis Lace coe oie th an pres ner SE tein he sits 2, 685. 6: 
Oblahbiia. fas istase e e | EEE PIE | 2)925. 78 
OLERDG 5 Sa s.4 ies ap bee © + bicze repaid ae ap wae | 2, 003. 40 
PONNSYI Vans sce ener oe nan hes tod eee As eas 11, 570. 92 
REPELS it VI Poet aan Vee ose neces eae 1, 015. 94 
pOlubit Car olities 36508 Has geo aeree <4 pase eee 6, 313. 59 
HOUR Dakota... 22537. -% sae neey ewes xo ome eet meer 2, 226. 97 
TPENTGESCOS. 2 SSL 050 inse peer wants ed -wecaet mek Te: 9,971.27 
ERAS ies cge es SESE ESA. Siete ee ella meme ahh aes 10, 009. 08 
5 po aed el ME Le CESS Fh td 2 Sd OF Bt enn tm 1, 412, 39 
WY ORIMOHG 4. 'yy 9h SO a Rae eee, ie as ae edges als 8, 884. 79 
Vipers, oe 5 pes Sioa Gon Heats senna a ss BA snes shee 5, 143. 86 
Washington. a). c aia sb ee cece sae ied clad aimee aeie « 1, 187.13 
FW OSt WARPING. se ose Fh ete seyret eared Ls diate aga iy Seamate 10, 464. 67 
WISGOHSER SS POUCA Ll ue tess eee Sp ao ake ohare eae 10, 421. 94 
W VOWIUIE Saas 53S So Se tap cata ire hE des pee ee Rs 764. 79 
FOPest SOIVICe Tee Ue a ae. eye Riec ed ee wera 21. 40 
INGY.y Ace P ar tment 2059 oe wn. cowie weep aie oe eg 1, 097. 25 
Bureau of Anti a) INdustyy a... ne ce «ee ee sam 16. 00 
PUDDLE. HEIN BOrViICe. Spee cp any e+ a eee ose 5,491. 25 
POSE OICE) Departments. cee acu eine ae 4 oon oped ste esl 26, 025, 43 
Wations b Parki Servite 10a asp ese + p'4 ae lega wee 835. 38 
Peansylvanias Ra RioCo: oo. sos. Ser (bs an bina cee il. 70 
te, BECKOLO > ose oe ae bias ate eens Mo do pale Maoh bauceee 1, 230. 00 
Feds, LONER ek och aa eee naries ode ee a eee 10 
Ty, a EE DNOTAY, S282. tran sate Meee arabes nem tees 1. 00 
TaN ULL Wildl Olate t 002 Cone wien eee Sik ianne ae canine 4 75 
EL Ast SST eis ak OS eis tee tire ann Rie a oa ee Aa col 
BYARD roe w ses Ait Be AR ese, Pam i 5 
AE OW We BROT. 858 oo oe cee nee Swern te ee ene meras 2.35 
MBO OGLE Sh A 8 #8 Reilly ol ee PAD espa iimo  e-M 1.10 
BISSOUL PCinre ot Se Soca. Cane pecs ph keene e ees 1. 44 
WC RCry ILOU 4 VOVh ts St ince ype eben ~e 2 span psy Spee 17. 60 
g Sadly i A WA 9 peed be A esr A nreabaieg aL Sw ga eMeei e r 34, 13 
pth PLA Bo mer arene pe teas Mingrieg aie bee. ada GR Raat ave 1.25 
VV BASier, SUINCAA Se 25% Gh, core euarene Seren ape 8 hegre i 50. 00 
J Go Wonders. 224 Steieth Cha Vette Ett oo a oeee 4. 00 
PSUNSTIVARIA Ree ee Gate ten pace 4, 43 
Atchison, Topeka & Santa Fe Ry........:........ as € 

DOs wee ayer ee Ee Soret atorhet ei ithe eiutamuremieree ; 

AS ORY OE RORGL oha ties UNE Liner guriemtpla te wie katie Seale Conan e 5. 86 
Eo. meeCormick : oi4y ck oye. ation aula san pte ee 1. 00 
Richmond, Fredericksburg & Potomac R. R...... 22,18 
CO ra eMC ae Bias ts UE ce Na ate aces a naw Saanene iar "o 10. 84 


| 








Purpose. 


rial. : 
Do. % 


Unused tickets. 


Unexpended balance of advances . 


Auditor’s exceptions. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Suspension by auditor. 
Do. ) 
Refund on scrip. : 
Refund in salary paid. 
Do. 
Suspension by auditor. 
Auto top furnished. 
Suspension by auditor. 
Refund on ticket. 
ee on scrip. 


0. 
Repayment for ticket lost 
Suspension by auditor. 
Refund on scrip. 
Refund on salary. 








$10, 261.91 | Handling charges on surplus war mates 
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Detailed statement of receipts—Continued. 

















Remitter. Amouut. Purpose. 
mimercany Hallway Express. 6... checks #0. 71 | Refund on overcharge. 
eo Sides MARU RANG cetera, TSH Aa Gl Moe ANG 1.60 | Suspension by auditor. 
ee sgt fins NES: APR en 2. 90 Ho, 
OFA oe cep aloe eat steyetatektesepare tothe felataretae eer. Hees aa . 46 dO. 
Pirie ase Coast it. Fe! 2 ck een sas 4,21 | Refund on ticket. 
EOS OC UITIT D) hace eee iclectoteebb cheese cise oe IRE 27.36 | Refund account personal travel. 
cued DEES c age (Lh a i cr a 16. 00 ches salary payment. 
Dygisaadauinden.) ice hes Tae papain | lish i ieee 31. 50 0. 
eV ee ce ea mints Se PL evn Suro oe .10 | Suspension by auditor. 
DR A OCLEE © LUM REED, wine Nici OME OE, Le My 15 Do. 
eee TORSLEOIEC IT geld Gels Rew Soe dee ye .10 Do. : 
Peas Cee mee TE ihe bee 5.26 | Refund on ticket. 
ere OUWETORT Seu ea eet ak cca s. 55 3s SRR Ue 5. 00 | Lotabiehy of ace seh 2 
Re alter Pavembener sos . SR cn 5.30 eiund for goods returned. 
Atchison, Topeka & Santa Fe Ry.................. 5.97 | Refund onsccip. | ; 
MISSEME Mata Mone ss au. Pe wens Bhs one ee cca 81.25 | Salary refund on resignation. 
Perey Vas ees ee ll Nee oe bance 19.12 | Refund on ticket. 
Ser Da Me OTOST FOR ye etek: so fe ree ie eek want eee 1.00 | Excess scrip used. 
Velo 14 Chie MAE aWE: Ip core ears atte ear a 1.87 | Refund on scrip. 
SUNS Tit eg Geo) Nils f 6) | ee .88 | Refund on ticket. 
SOU USTINO Or Os TRL be ER ooo oc. oxic epeminis acm enceu cue 55. 50 Do, ; 
Chicago, Roek Island & Pacific R..R........2.... 30 | Refund on scrip. ; 
Vora BME La RTOS. or et 5.86 | Personal ee on aie 
OP eh IOS aE RNG oo asa crave atoe owners CLR .93 | Suspension by auditor. 
E.G, Thomason Cai suk .6 <5... ee LENE AAO 59.17 | Refund salary payment. 
ARMM VEO Pe- Coe crcors wee ce nae eee 9.40 | Goods returned. 
Gara RPNMN EIR eye oie See ce ast SE ste ewe ele a .88 | Refund on ticket. 
Aiierieai MAMWwaW IX Press. 2.0.0 i.2 6 sce ss ee ge ee 1.20 | Refund of overcharge. 
Logi meeles & Salt Lake R.R........--2.---%-.-- 4.41 DOs 
rear Nor oeru tuMivedes --.. BOR. Sesto 2.27 | Unused ticket. 
HEN Ve So les el Si es Ce .50 | Suspension by auditor. 
VV uk PLO eee esate. Poe OR 2 2 oe Se nw a 1.00 Do. 
WP shah Oke. WY, ble Ee ae .19 Do. 
Pee rt re . 30 Do. 
UE SUITS 0 Cog Sh ata eat a aS a ep a 
(Din ad BT Gea BVS Reg ges. ya ts a a By a : JO. 
Me Ee CEN Yi 5) 2 S.ak a's os «tie he seis e Siae P is Ne 
aeatoneteinge Cole. 22 10217) 9.40 | Remand on goods returned. 
eeterel ew Ostet ae ee re ee dae see . _,38 | Suspension by auditor. 
POLO a i etl als oe Dyas AiR a ie Do. 
RR Pe RGEC IGE EU TEU lose. ele neseeeuecdae oe ie ie a 

FORE 5 Ga eS ea ep ee ae PR Re A : : 

“biecore Lif AAS SA sel deal did by aE ae Rea lela . 43 Do. tk 
American Railway Express......).....----'022--*" 2.24 | Duplicate charges. 
Chicago, Rock Island & Pacific R. R.........-.... Lae Lee on Ae 
Pahiisyivauiae Mii 6. PLU. 26. e seca cnntns 17.93 Refund on ticket. 
Ped in rere ee OTT eves wa dee 6.75 | Unused ticket. 

vay aly Sg ios ice Si eo i 4 927 1Q a r 
Bee Phos A, edison (INC.)...... 2.52.3 ce. esses eee eee 4.25 | Goods pare AF 
WGSLete C0 M as 35252 dbs cos Bo ekr rs editeess 1. re | ei daae ee y auditor. 
9 Bi eg tee ae Ore era oe a Raa PI IS aS 95 . . 

Sy EG bye yl ae eee Se tea ae 2.25 | Refund on ticket. 
Lay Sg aha ae aa Sil | Unused ticket. 
American Railway Express. -.....-..------+----+--- ‘a = | Stal ge prank auditor. 
OUTS lho 0 hla aeiaal aaa aaa : re | SEeaneon iy austen 
WY GORE A) Gt eles is fa dood ss se ctw Atanas sisted ese. 25 s . 

25 Do. 
ey Be ooo si AeA earners. . 25 i 
ic 1.26 | Refund on gasoline. 
SLANG ATOU Ca OO Er led. coe Stas eel eee ares ys : 
Beabas eur Gime Ree Risso oh esas Ls. e. ee one oo gah 
Py pee Aocia oe 7. 20 Esser eseion neta with wife. 
ei, ee. PS oh eeyenen 1.01 | Excess serip pulled. 
C.D. Nitteberg ooo sess ELA eaiine a 
WWeareris Union” EBibee Nien iN ie ae xS06 MMAR ee he, 2y°.122, 1.65 | Suspension by auditor. 
oy 1 OSG IL 2 5 ES POE RS £33 | Dow +--+ 
Pe ia fir COR, Roorkee ral aerate WA ae 
pe ( f eave scans ann! 1.65 | Suspension by auditor. 
TNR OV: RC a ele hh a 25 | Refund on telegram. 
ee, mn) Weel. nasil: ,2) | Suspension by auditor. 
Mackay Telegraph Cable Co....-----.-----+-+---+- 3 a rine on telegrams. 
Lites poeta h - Meas co akc Se .5U | Suspension by audito-. 
Re ee Om aha 1.42 | Refund on sciip 
Chicago, St. Paul, Minneapolis & Omaha.........- 3 | Suapension by woditor: 
Rite pu aleseaee saat Gites geese ees 10} Do. 
¢ ne is iE SEEN co SNS OK ie ia od ae al mel aA . 95 Do. 
A. 2 TENORS OT Se SE A LA 2.07 | Refund on telegram. 
Postal Telegi OUT Pek ea aa 4.88 | Refund in salary. 
Deme Passe. Me ae ur 98.81 | Maps furnished. 
peered Brey Sci kK Gnehe MON 95 , Suspension by auditor. 
. L. Dever ede Wik is Otek Rac eo eee 
335, 731, 27 
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PART 2, 
| (Section 8.) 
Cooperative construction, etc., of roads and trails, National Foresis. 
Appropriation act of July 11, 1916.22.22... io. e eee eee eee eee een ee eee ence ener neees $10, 000, 000. 00 


($1,000,000 available each year, beginning with fiscal year 1917 and ending with fiscal 


year 1926.) : 
‘4, 000, 000. 00 








Less amounts not yet available for fiscal years 1923, 1924, 1925, 1926............-------+---- 
Appropriation available fiscal years 1917-1922, inclusive. .-....-.-.----+-++-+--++e+++- 6, 000, 000. 00 
Division of appropriation: 
For administering the provisions of the act— 
10 per cent of appropriations, fiscal years 1917-1922, inclusive....-..-.-- $600, 000. 00 
Less— 
Amounts transferred to construction— 
Crestview-Camp Walton project, Florida.. $3,500 
Ozark project; Arkanisds. (202 20s. ..40.-- 28 26, 559 
$30, 059. 00 
Transferred to equipment fund..-.................-.- 17,524. 20 
Transferred to contingent fund.................-.--- 43,717.28 
—_—_——— 91,300.48 
Balance available for administrative expenses..............----------+--- 508, 699. 52 
Equipment fund sos. 005 5 AR se OHO. ooo so cmon aetna cee 17, 524. 20 
Gontingent fand. <I PIRI UPA. UP aad os aw ab eelabie ane bafta eeanee 43, 717. 28 
Available for administration, equipment, and contingent..........----- 569, 941. 00 
Available for COtistrur tion se uo TOR bs bee o.oo hana onien aaa 1... 5, 430, 059. 00 
————— _ 6,000, 000. 00 
Condition of administrative fund: ; 
Available for administrative 6xpenses. if. 6.6. by wsnnnvnccavcscgeennteedh Jbeee cauer 508, 699. 52 
Forest Public 
Less— Service. Roads. 
Expenditures, 1917-1921, Ineéluisve.W0.). 22... cs yeh ens $55,721.98 $323, 897.61 
Retirement certification, F021 2. 308 4.9500 eects ee 167.63 1, 721. 51 
55,889.61 325,619.12 
TOUAL, « cs.<i.s/e-ebie ©, cole ws egies 30 38 ¥E ce x5 vce noh va nee da hare eee ne eee 381,508.73 
127, 190.79 
Refunds to appropriation 1917 to 1921, inclusive. ..... 2... sie esee sees nese ees cieeen ees 104. 99 
127, 295. 78 
VATLOTIMOMUS 5 sais ae kicws oo 5d piste inh ss 214 OB a twas ane bcs akan eee 35, 878. 03 91, 417.75 
Less expenditures fiscal year 1922, as follows— 
Salaries— 
In Washington. 0% . sags on da gths neea gees scleaeee ees 4047, 000. neat 
Out of W sebipgron.s catewshh «bitline sss Loder peleeiave 5, 825.31 "| . 53, 801,25 
; 9,872.31 58,801.25 
Retirement! @ertihcation ) 1922) 2022 tes 2... be 230. 32 1,461. 59 
| 10,102.63 55, 262. 84 
Travel, station, and field expense— 
Labor and temporary,assistantss...........--ssi.ec- 2, 548. 58 4,128, 22 
Cash: fares aay ony 1.2 cSt oR Ose won eben ncmann ds >> senetthemen 497.14 
AL PAUISPOTESTION PRC OSL Ba tagih wie did Msices a achecs seseaiics s+ china asi 3, 447.77 
SUD SISHORIOS ceuinnal rep bikie Spat cin Mire So's «cc ok:ne ettacie ge cs o-oo oie siete 1, 447. 33 
2, 548. 58 9, 520. 46 
Equipment— 
Purniture and office (tures 084 oe bs oh cn He each oe eee 113. 60 
Miscellaneous sits thr eit), Sau veie sae Ses SEG EARS 1, 403. 60 13. 25 
1, 403. 60 126. 85 
SPAS I IOE VE auhrhor suuntch guts ape piers 4 do on Peis Retain sods bane on sno bse 5 hak seems 226. 44 
FROiG (DIGIC) Swe ldprie ets Cos eh ole Ltda l/s va'ce oe beet ook pee 445, 45 3, 199. 89 
Pelegtaph....4+ .'. <.haegt-been sdb.» «bee da week es eae os one ee oe 8s eae 1, 020. 53 
POolepnoniG.n 5 shies ap vc kplan ie BGK sl Ran Bos diem ile bony bie ip adie bona eeu ale ss 2.15 
Prelobe cs. 0) oc. a ae wRd cee cea meet ee ci 224. 30 51.25 
PAX DEORE. 5 is oe sted. tebe Weblce s biabam tte bocce. ep sce 5 oe eee 282. 78 
Drayege. edt cys yeh Poa relddins We BE yan clei heya 6 ie 5.2 eM Shen 5. 00 
Heat, Light, POrer MEG OIDCATACILY 30... cise a <2 o> nes cleus 8.0 Lee are 91.99 
Miscellaneous supplies and services..................-.-.- 25.50 1, 402. 80 
Specified items not otherwise classified— 
BING DNS. so as a Nee Weald ok Mae pists Daa Se $0. 66 ° 
AOVOPUSING bulk tied eek. octet. som cannes «nm 96. 68 ° 
PEDTLOE y.  Muie ite eu sWahd. bclh nt «hiss seteh.so6 783. 88 
o/s ke A ae 881. 22 
14,750.06 72,074, 20 
ORE 86,824.26 
Te 40, 471. 52 
Refunds to appropriation) fiseal. year 1922)... 2... ccc adn a's ocd wine aus sels wok 15,27 @ 
Balance available on June’30, 1922.02. oe. eee bene teens 21, 127. 97 19, 348, 82 40,476.79 — i. 
Condition ef eonimpent, Tung ff. 59.6 ck DR, APTOS. £5 eek cock wee condones onan 43, 717. 28 








1See schedule D, Part 2a. 
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Condition of equipment fund, Bureau of Public Roads: 
Transferred from administrative fund 
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Transferred from construction fund. «222.200.0002. III "12, 532.70 
Arata D2. 
PP Obeu Nata Ole Tor eniinment..oo 5c. o. <ccidns clases acre wscenaneere ® 
Less expenditures fiscal years 1917-1091, indlusives I, | RR 
Bianee Oe dite), Lobe!) esl sons ce wes fale so SB OHM Lo ee 
‘Ss ete a de oe for fiscal MEATI“OD as Tollows— i 4all UROnl aes ee a eee sai belt 
alaries— 
sera OMEMIDOLOIY oho Lac cplitiy aca. sd isaac bo cch wa cial beeaee L172 
Hetirement certifies tion 1902 2.18 k/4d 608 <0. odd JIOR..5 1a, We a a 40 
1, 200. 2 
Travel, station, and field expense— oa 
TI ttee os Ps Ais MEE es OR aL DLE 0 ab LATA EL ood ae 1, 738. 98 
BRO gee da Ss hal > ah ade ODER wale FAL cola. n 5 | UN ” 50.00 
GIORT AD aes. 316 Gite UCD. Sain 4 0k ADS cARD RG « «ala Lug dK SER s CLGIEE 19. 05 
Breigntee cs.) ds oo ese 1 8 Abn eh 1s Bee toe! | at ag 1.50 
MASCCUADOOUS SUPPERS Tis ons 4 £04880 We «6k Sale Ehiels Hlale eo WOME 444, 91 
oes, Ox pendituresitiscal year|lOAi. 8... oi blew diac oa cekideleGbedlcecsnncne 3, 454. 73 
Pemiatice: Ol HAM Ue, g0, LO2B 84 025 bn «2 odd si Aton a lggdde Mbacwsecene 12, 225. 70 
Condition of construction fund, Bureau of Public Roads: 
7 Mims MERU SERIC AOI A day ee One koe Ns a sale mew iteak oe o 24 Shea 5, 430, 059. 00 
ess— 
Expenditures fiscal years 1917-1921, inclusive.................---.---- $3, 300, 021. 78 
Pomeiretietireortecaion,. L922. bo Sinccecetocbh weed besascceadsaswas 1,353. 38 
3, 301, 375. 16 
2, 128, 683. 84 
Refunds to appropriation fiscal years, 1917-1921, inclusive.................-...-.-.---- ents DS 
; 2, 128, 685. 78 
reece OUrDInel JUNC. ci. 0 ce.a ca cae ads gene deoeae cee eneacep seeeeawns edad cesie 12, 532. 70 
ee MOREE PRUE LO A in i ch = sina ane hed sabe dannanemmanin abana aaaeas semanas 2, 116, 153. 08 
ee ye anal fiscal year 1922, as follows— 
alaries— , 
CVs WV ASDIN COD. dae: eaibs KOE tS 2 SS. 2 0 53, 623. 70 
EO rCaine ts Wer lea BiON: 1922 45 <o5)6u 5 55-5 scittovinnacscepensesseanan 1, 504, 25 
55, 127.95 
Travel, station, and field expense— 
Labor and temporary assistants.........-...-.-----+ 2 $402, 131. 44 
EE CT ee te gi ar a ape Pa Pee Parca eg EA nt ee 1, 338. 95 
PT arr ttion TEQUEStS i) ee Seale ee oe ee ese 2, 863, 34 
Sa eR et Set a ales ok an’ 3 29, 536. 88 
) pos sesctestets + 495. 870, 61 
| Equipment— 
Apparatus and instruments .........-0.scee+-e- eee 951. 10 
Furniture and office fixtures......-2i)-gi5J...-.-- 14.97 
RI A ay 6 oo Sos a tesla e soccer sbecace-stes= 715. 26 
1, 681. 33 
PENONCEY Sc tet ts Tah ee tides S ewes tet see sesetedenecuccsesseaawan ee 596. 72 
FR@RIY (Higa) Aiea. Goal cue h see Wabi twas web Medd aye) Jaks ea kwes oI 253. 74 
I eee ide ccc cenvcnsussetansccetessectegne cree gee nse denise €6 110. 31 
BLOOM G bei cke me aiciaiy d sclok «in Saidv nes ores oe sinisininle sence en mawegee ees 1.55 
GER MME NS aceite s5's 4 <4s Mwhalae vipie = -- 500 ouinsinwse esses cas omataense oa0 
POPC reece cee ue Crete onc gecn secon cc ermencesscdtesessasvenasees 15, 427. 20 
CNR e ss bw aac cldme sss cacasese neces nase ones ser aortas 5, 283. 54 
DP Etta hie ns cen ve toile mses sacncrs-sces ssee se spghetecesne sciges 377. 80 
Supplies and services........-.----.------2e2 nec e eee terete reece sree 4 423, 890. 18 
Speci‘ied items not otherwise classified— 
Right of way purchased..........-------+-+-+-----0-- $2, 500. 00 
Moving barn from right of way..-..-.---.---------+-- 80. 00 
eI loco de sca ceere sede etme semen senene 6. 60 
Forage purchased . ......---.-------2-2s es ee er errr eee 162. 68 
Corrugated metals purchased... .... $12. J fife chen s ence 5, aes ee 
Miscellaneous . .-...----------2-----2-er eter er cree . 8, 353. 43 
Total expenditures fiscal year 1922. .....-.------- 0-22 eee rere rere eee eeeer eee 5 946, 975. 11 
a hecpandptl balance at June 30, 1922........--------+---+-+-+- ee SOG 0. TP 1, 169, 177. 97 
Refunds to appropriation fiscal year 1922......-----+--+-+---++++++++- Ri. Chute Gal ot 25 
Total available on June 30, 1922.......-- sia da dhak Gr be AMR e Ros EARNS ea 1, 169, 178. 22 





. 2 Includes amounts paid for labor on roads constructed by the bureau. 
i 3 Includes amounts paid for camp subsistence of 
4 Nearly all paid contractors for roads built by contract. 











: 5 This amount was expended in improving projects shown in schedule ‘“B,”’ part 3. 


laborers on roads constructed by the bureau. 
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Statement of apportionments, expenditures, and balances to June 30, 1922. 


[Construction fund only.] 





























. Expendi- Expendi- | 
: Apportion- Balance, Balance, 
State. ment. | y,r0'$6, ia, | Jume 30, 1921. | “ea fiscal |" Refunds] june 0yloae 
; : 

1 See RS cece tec eS PTT Tae ta do ot. on 
Alaska osc. UPA $275,973.00 | $214,011.19 $61, 961. 81 $42, SOFTER JASISN $19, 461. 07 
ATIZ Onassis 337, 296. 00 87, ToL. 55 249, 544. 45 41 LOK BG os ss cies winters t 208, 436. 86 
Arkansas:.... S242 87, 031. 00 67, 522. 69 19, 508. 31 - 3.48 $0. 22 19, 505. 05 
California pee. 838, 102. 00 676, 370. 41 161, 731. 59 TOU 1443608 i Ys ae eae 1 40, 530. OF 
Coloradosges = eee 381, 730. 00 267,621.75 | - 114,108. 25 26,570.28 43.5022 s20222e8 87) 537. 97 
Idshove sae 642, 460. 00 365,009, 74 277, 450. 26 81, 302. Ol. Jas YE ee 1 195, 934. 04 
Montanaaiis eee 424, 771. 00 204, 166. 50 220, 604. 50 87, 186,:39.42 2225.5 133, 418, 11 
Nevada. 220: aR 114, 503. 00 47, 956. 31 66, 546. 69 83. 30). 3221s 2 ee 66, 463. 39 
New Mexico....... 238, 513. 90 148, 456. 47 90, 056. 53 Diy (Oo. LE Le AO 52, 328. 42 
Oregon: 2.2 0oseeee 779, 399. 00 489, 079. 59 290, 319. 41 192, 629. 41 joo. WN oe eee 1 95, 463. 12 
South Dakota..... 48, 162. 00 30, 257. 67 17, 904. 33 S776 22 HIS OO 9) 128. 11 
Utehescr eed orks 241,126.00} 151, 546. 97 89, 579. 03 CSE Ope Re “s. 1 23’ 891. 33 
Washington....... 549, 290. 00 371, 428. 98 177, 861. 02 125, 704. 64 1. 63 1 42 ole 36 
ee ee 249, 229.00 | 108,951.61 | 145, 277.39 $2, BOOM |... Ub Dee 62) 467.97 

Moriga sg wie lh kes) . 
ype Ate SCE — 
Minnesota........- - 2 
Nebraska. eek 68, 197. 00 42,107. 72 26) 080. 28 Wits n Meant pwns 34 26, 089.62 
Oklahoma.:.. 22... 
PF OFtO. Ricos.. 2852 
Ad@bamaiy eon... 
CC da ee 
IM abN Goo. close mk 
New ae 
North Carolina. . 154, 277. 00 34, 136. 01 120, 140. $9 Foy Ges Olen ers ics we Se 86, 307. 23 
South Carolina. ... 
Tennessee......... 
ple S57) eee eee 
West Virginia..... | 
Total.05. 202: 5, 430, 059. 00.| 3,301, 375.16 | 2, 128,683.84 |. 946, 975. 11 | 2.19 | 1,169, 178. 22 
1 From the balance on June 30, 1922, the following deductions were made for equipment rentals: 
Californias: to c0 sce ee lst gs tog ae pee oe Se pe ira aaa a ote aA ee eee eee ee $53. 42 
TORSO eis dios b's wl sl kg dio Sth Ske Oe hwo ne ck me pine poe Oe bles cc Rte ene oa 213. 31 
OT OBO a chee the Sash aek wre bare Uipeein he Cap Ae Caer «+ 0 oe 5:4, 4 lore, see aR nea aa 2, 226. 88 
Uta ieee Se ia clad ee SRS UR Sd cy vig decree hich m wie mere e terete re a eae ey er 93. 44 
‘Washinigton.s. iiegeee esc os ced einccsnaie te cee BA a wine oo em oa Eicon 5 bear ae ee re 5) ee 9, 945. 65 
12,532. 70 3 
PART. 2a. ‘ 


Itemized ‘statement of receipts in connection with the appropriation ‘‘ Cooperati.e con- 
struction, etc., of roads. and trails, national forests,’’ for the fiscal year 1922. 














Name of remitter. Amount. Purpose. 
Auc JR; LOSI ca OROMER fueat Se pakicn nema gebb areas reebwece chee takenniee $5. 17 Suspension by auditor. 
PINs OSG. see cad ee ea seg em eb as dade cnwe hd «cm anc Sea . 10 Do. 
Fags SO NLOITISODLS oie cln.b.v su 2 AMG CPE. Peis oe ea ee oe knw hu a Veena $v ais kche eee . 25 Do. 
Part 3 
Forest highways. 

Appropriation, act of Noy, 9,.1921 (for fiscal year. 1922) 2.2.2.2... cece eee es ce eee cee $5, 000, 000. 00 
Less 50 per cent for roads ard trails of primary importance for protection, administration, 

Gnd WLiizations/Ob National Forests... wnidckivicirnw digmisereancih 6 incite n deolslan wii aise soled ee 2, 500, 000. 00 

Wha ba Tie N27: cocadn cade eesunetbo nde vin ul bbw Sia taiattavialnins ined oleate tes sacle a 2, 500, 000. 00 


Division cf appropriation: 
Fcr administering the provisions of the act— 
10: per vent’ or the. sppropriatio;n 2). Gt Be A) Ar Gn pee Goes aM $250, 000. 00 
FOr CONSIFUOULON SS oo ui niay doin am ale visietes Ae ae wee ce Whe eat Se eae eee ee 2, 250, 000, 00 a 
——-———— 2, 500, 000. 00 © 
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Condition of administrative and equipment funds: 





PRR StS ee 





Available for administrative and equipment expen 250, 00 
to QINISt ; ER PD CLISCSitomie ee tera ee he Mie cme een a EL $250, 000. 00 
Less administrative expenditures, fiscal year 1922, as follows: 
Salari Forest Public 
alaries— Service. roads 
Urteroniwvasuiniptons site. Un ag oe es $8, 745. 82 $2, 525. 60 
Retirement certification, 1922....: e227 .2231...... 6/00 h 229. 96 "93. 87 
ENOL 3 ee ee a ee ROM MRL STC SPARY Sn 8,975. 78 2,619. 47 
Travel, station, and field expense— 
Labor and temporary assistants. ..... 22: ...2..0.-ceneeee ee ee ee ees 1, 032. 63 
Cre saressud iiveryss. eu.) Pa kOe... ROR he aes. 201. 44 
Transportation Tequestswiss.. a wae nek ear eh A oe 50. 45 
PimoLemeimnoe’. a PPL gl eae) ly pe ae Sh eee Ae 47.70 297. 68 
RC Wo ea R Om te. | ory ek BN Re Raby te 47.70 1,582. 20 
reer eee 28 SG Ye Ty, 2 Gk ES ES LP Se ee ee 70. 30 
MCR IDC dW). BOO Se 2 Ue a EE I BOLO Une Uncles tubs nae 
Te GEN EO Oe ae ne aE oe en ae eh Pee 84. 50 
erat (EPs oes. LER FOIA Sor. o CuPND BEM GM. an b SHE A «oo Salt ae Se 30. 02 
Heat, mere power, atid electricity. ts 20 2 Yk Bee Me: se 1.00 
Bees ean servicests. Js i. Wd... .. oe Wee i... LR AE 24. 97 167. 90 
Specified items not otherwise classified: Blue prints..2............... 1. 76 
Total administrative expenditures for 1922. ............-. 9,615. 45 4,5 57.15 
Maw) Forese pervicerand public roadg2t: .. 3 Ge ie od ct dewececsecerascssacee 14,172. 60 
, Palas SS 235, 827. 40 
Less equipment expenditures, fiscal year 1922, as follows: 
Salaries— 
Ceseror ey enn) SCO. 29.7. oe Nee ce et On SU oe es ee gcrl ees x 2083. 44 
Peeriretmenucerirea tion )1922)) 693 225. 205.0 PS. eas cps oe 3. 06 
EP Ot al tes 2 ls ies SHAN a ot He es ees RS Loe deg zeae ys ¥ 206. 50 
Travel, station, and field expenses: Labor and temporary assistants...... 273. 52 
Pecgret tire Cement 2 oe Se ee eo a ty Sa a Dae oe ds aoe 2,614. 60 
jeyerny) (ONIONS 1252) 5 0p ES NE A ot NURS ORR a ystems £08 hn ale EAT 92) PR nde <chgay 135. 00 
ee on enee ee T. t eY fice wee ert eS tN PR i Be So aes ae 14. 36 
Peart. power, and electricity! (02 cos. oc. iboats cas Sa ea de ceseseses OP 
PRUE eer VLCES ee Slee cree eee ke eee eee at ae oat skeet eee s sk 23, 104. 43 
Specified items not otherwise classified: Cartridging picric acid.......... 45, 900. 00 
ome ymient expenditures for 1922. 25 gos oy ei laas sss seseakeresetaarecess 71, 398. 63 
CREE R NL Ae kee ores ace tote nade eres sured heacene! trang vase ee has 5 164, 428. 77 


Condition of construction fund: 
eee IA HIS TUCLION «cso. ooo os eee mess on eee sc ws~ anes seatroee eg te he OR A 2, 250, 000. 00 
Less expenditures for fiscal year 1922, as follows: 














Forest Public 

Salaries— Service. roads. 
PA GEV ASU PEON, 2. caiscs ese ce ac ce ss ced se nea s asm ee' $1,477.72 $19,383.77 
Poor irenrent Cerbilication, 1922 2.5 fe Po ai kc cet ans ben deaceen wes 497. 94 
OUCAL os actos sae os ona cone c's UUmapIehapls ede deaee «oy 1,477.72 19, 881. 71 

Travel, station, and field expenses— 
Labor and temporary assistants...........--.+--0+--2++--++2--0-- 21, 528. 11 
CARI ATES ATI EVEL oe sete ore las eee Sara etice caine ines inin 804. 31 
Transportation requests. .........-.-.---- 2-2 eee eee tee eee eee eee : 723. 25 
ie SON CO. oe) ce a ac coe ca Eevee bose eee tee 18. 25 7,477. 46 
DING) 1d ae Re ennai. cele eo cela deanna Si ninate.s aiaiane 18. 25 30, 533. 13 
TEGUIPMeCDt. . . 02... 2s aniseed owew oh leaned sees ee ese tienda ees ec sense 76. 25 
BPAEIONELY 2. ics ce uses +s - 25s esansseanse atic sees deco dd se eesneg cece 495. 88 
Pree OHI). 280. 2 jc. Fi ee deen aestees es ee tas Ab at eel PSs de mt de Pets 7 70 
TAD oo oe e aig ona y saws emaolars tne 28a HOE agen selene Hees oaks vias wt 49 
WERE OS ee acts 2s pin tet eS iG Sn RRR Uy Ceeeiny net Pt 
Heat, light, power, and-electricity..........----.------ 20-22 eee eee eee 05 
Bapties snd: services... boats costes ston sss creas icmene 4,047. 59 20,910. 25 
Items not otherwise classified. .......------------- eee eee ee eee eects 3: 101. 40 
Forage purchased in bulk.-.....--.------ Wak ac - out oon bac paras 178. 25 AL ic 
Total construction expenditures for 1922.......-..-------- 5, 721. 81 72,546. 06 
Total Forest Service and public roads.......--------+---+-+++ee reese eee eee cress 78, 267. 87 


2,171, 732. 13 
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Statement of apportionments, expenditures, and balance to June 30, 1922. 


—ai 
































Deduction Balance of || Construction oer 
State Apportion- | for adminis- | apportion- expenditures ae 
Gres ment. trative and |mentforcon-| to June 30, 30. 1922 
equipment. | struction. 1922. , ‘ 
WARE ona owned peer ea ate ese oer $258, 273. 00 $25, 827.00 | $232, 446. 00 $5, 109. 52 $227, 336. 48 
Acero oo OSA. on el Ones 154, 140. 00 15, 414. 00 138, 726. 00 532. 89 138, 193. 11 
APRSOSAS Pee Ui. Aee ete ee 18, 636. 00 1, 864. 00 16, 772000, LAR OR 16,772. 00 
CRROVINIA 5 5 tt A oe See 395, 763. 00 39, 576. 00 356, 187. 00 9, 153..09 347, 033. 91 
COletadoc cc FOR sane EPO R 180, 539. 00 18, 054. 00 162, 485. 00 3, 227. 84 159, 257. 16 
LER ap cadres et ete Soe eee 278, 944. 00 27, 895. 00 251, 049. 00 4,736. 58 246, 312. 42 
Montana... fe aeal.. cGa 234, 094. 00 23, 409. 00 210, 685. 00 8, 781. 83 201, 903. 17 
Névadaln «cesses. 1 aes 55, 352. 00 5, 535. 00 49, 817/00 2. eos oo ene eee 49, 817. 00 
NewiMexico Nt) 052... se es 119, 639. 00 11,964.00 | 107,675. 00 3,415. 42 104, 259. 58 - 
OPSEOUN EXP inexuesscaccveente 310, 749. 00 31, 075. 00 279, 674. 00 26, 209. 66 253, 464. 34 
Saute Dakotak. att Jcueika see oe 20, 511. 00 2,051. 00 18, 460. 00 764, 52 17, 695. 48 
tae res Rs he 98,529. 00 9, 853. 00 88, 676. 00 2,051. 53 86, 624. 47 
Washington se si.)<% icscne kia bs 189, 870. 00 18, 987. 00 170, 883. 00 5, 164. 53 165, 718. 47 
Weytmiittg 0 veel, 2.262 WA 119, 799. 00 11, 980. 00 107, 819. 00 9, 120. 46 98, 698. 54 
PIGROR Ie SPD abou, tees dee ans 6, 648. 00 665. 00 §; 983; GOW. 2) SS 5, 983. 00 
MiCiipin .).5.EOe Te. 5 RUS 943. 00 94. 00 S49: OORT: 829, eee ae 849. 00 
Minrresota .. i290 wc) Oe ON 15,777. 00 1,578. 00 14,5199/00 122A 14, 199. 00 
Nebraskato. ste hreree.. -cc gare 2, 924. 00 292. 00 20> OO Tie ae oe slp ee 2,632. 00 
NOREMVGONS co clivoeedascsexd pees hee 1, 495. 00 150. 00 SOOT LA 1,345. 00 
Beas Ls ogy a RP oe ee 385. 00 38. 00 S41 OO en sce eas eee 347. 00 
PARI ts acer ue Ge ae wees» ore 1, 290. 00 129. 00 LG] OOo ceancunainee 1,161. 00 
OOTP Puke Oc ie donee ee 3,541. 00 354. 00 BS) 187708 [esl 22. Oa 3, 187.00 
DEGINGR bie oxen eats dave eset ss 731. 00 73. 00 GOB.00 1c ks wadeateree 658. 00 
New Hampshire@n’..... 20s. 260% 9, 343. 00 934. 00 8,400. 0042 SILES.  SP 8, 409. 00 
North CaroHaq o.oo ads s counts 7,370. 00 737. 00 6; 633/00 ITS22 RS 6, 633. 00 
South Carolinaievriirc wes oe 416. 00 42. 00 SIEM pe sc cake 374. 00 
"TeRROSSOGT OAs oleae ead ee bed 5, 760. 00 576. 00 5,484, 00 docs... e558 AeA 5, 184. 00 
Virginia: Abcipecs caw ike ete 6, 941. 00 694. 00 G6, 247200 HILL tts See 6, 247. 00 
West Virginiqgu tits: .sdsscactes 1, 598. 00 160. 00 4,438.00 4.3 see's £2300 ae 1, 438. 00 
Total, Cees. c tiene eter ren 2,500, 000. 00 250, 000. 00 | 2, 250, 000. 00 78, 267.87 | 2,171,732. 13 
Part 4. 


Statement of expenditures for the fiscal year 1922 from the appropriation ‘‘ Forest road 
development” provided in section 23 of the Federal highway act of November 9, 1921. 


LOWE AMOUNE OL AP PYOPTLatlon os. ey ee Ue a $5, 500, 000. 00 
Available Judgid' 1922. teow oo ook age so eae ok cee Oe ee 3, 000, 000. 00 
Avaliable for fistal year; 1922 ris hr eo 2, 500, 000. 00 
‘Allocated to States and Porto Rico as follows: 
Tear Oey unrte ot Peer $2, 635.91 | New Mexico.......02./0.-. $99, 841. 82 
WET ¢: Matinee} ko volt aay 25 ; 225828-18 | North Carolina st pee ak 21, 356. 37 
APIZ0T aS eee ois aks 127,.000. 90). Oklahoma, .. scenes seliatege 3, 983. 64 
Arkansas, Qe S25 0 Pe 32,987.73}. Oregon: ..se22i ose ene 326, 615. 91 
Caltornia.p; pres ass sss sean» 319,919.09 | Porto Rico. eso. aeeeeeae 2, 429. 09 
CGLOTEO Pilates orth Vato 152, $90.91, | South Carolina. , <2 use ieas 3, 956. 36 
Hloriddas. Jee a eaten 3, 968.18 | South Dakota.............. 29, 154. 09 
MiGONte oF aewes cce ee 9,256) 04° | 'Tentiesdee : So? ae 10, 565. 00 
TOAD O sc AR ais oe ey AG, S453 fea Nee Ls GAD 2a Sere ae eee 74, 662.73 
Maine 2. -:: DR AMR oa sheee 2,160: 91+}: Virginiass.:: sides co eas 21, 141. 82 
J elnn Ee 8 be en ena a e 2, Oar er) WVaett Oe LON .. 75 aeulkcee Bee 274, 040. 45 
Minnesota sy4ahe <tc: are 29, 827.73 | West Virginia. s:)......22. 6, 637.27 
Montana... sc2005 0. Ge eet 261,188.64) Wyoming: .i..0590 i pore 121, 409. 55 
Nebfaska si ouanteshisit be pee D, O72..27 = 
GN OCA. a) tee advan ell ert 20,171.36 Total. 22> Agee oes 2, 500, 000. 00 
New Hampshire........... 11, 034. 55 





Salaries out of Washingtonss csc. Jc ee ne $157, 719. 96 
SUPSISTONCO SUP PILOS. fe NUL, ine oy 98, 014. 25 
Travel (including meals, lodging, and transportation).................. 5, 765. 29 
Supplies and equipment.\ii. is wk. Daoldeiw weal rahe ney pate aa 79, 607. 90 


biibsratid omic ineee om. u. 
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Peet rea betta ime Ge fies) Jaded Wu An coders ob Mawel aici. 0. 
Telegraph, telephone, and postage 
Freight, express, and drayage 
Forage purchased in bulk 
Advertising 
Other 


Seeeeenawnecertnaesecwenwnmecsneeegaecantanweecnansa 
Sees ease iecaete Sees stcseenedtenesnecrc ua sevasnisuawvweecsa 
SAS eS RRS Sew lee) a a Shin Sm ee Sim me le) ie © dio) hi Whee mle deke 6 a, + 
i ee eee se see) ae | Oe) eee ie) te eh ee ee i ls om me wo Ol we im Oo wel She eS ae a ie SOs ar me, ae, eo 


The above amount was expended for the following objects: 


1 357, 798. 


$72. 
51. 

9, O5B. 
4, 286. 
108. 
347, 























1 Includes $458.97 transferred to the civil service retirement and disability fund. 


Road projects, each to cost $5,000 or more, as per list below...........- 66, 761. 18 
(OSE EEIEE STAG CRS Ce ERP ee a a 58, 622. 84 
re Ce MeL LORE 254 <5 -'m seccatrmetyWiedae fs oe% 2a nln coe a win aia we 28, 681. 95 
See a tC ME ce WSS ee ses oe tan gle ond eucav tuscan 64, 536. 29 
Pearannuce Oudralle. 2... ede Le S PRA LOU. oo ee SU; lagoo 
Equipment, subsistence supplies, etc., purchased and not yet allocated 
POPEOFECTS. ta Ae vows a eee ieee patentee Alen! See ne nen 91, 201. 83 
Pere ioe i nmoghi pment. 6.22000. ddrege cog le oe cee ook 475. 74 
Pen venetin eran rn 128 hs ee es... 602. 08 
RR Le ED ig a i cpus ok AAs el ee. 16, 777. 46 
Site PR ET  NaaMi nee waeilalVhl occ a1. occ, 357, 798. 76 
Projects to cost in excess of $5,000 each. 
Name. State. Expended. 
Sand: Gap-Witt-spring ys 221. 2... eee dawns ARG NSAG 2H lee § ic & arto Sateen oe btn $552. 83 
CT TAS Oe le Califor ices 7 DOF MG Ns Sp hal hx cee 8, 055. 06 
ec gE AS SO ee eae COMET Rete ct ore se teratter polar e 66. 00 
po AV ae ee il Ae ee ee (PP CLO MET IIE. OE RB egal ter aporenais 574. 71 
PU) Se EE ae C0. UR x 2 UI Birger steerer Be 187. 37 
By ike US ge ie a de Oe DP Ce I ae Ae I poe fe Dene Ae ee 7, 235. 71 
OE oe ES gE A en (ee OE Re Es actrees cribpbraeolerotane 2, 570. 50 
ER 8 REO ca i Ap UR ee ee AEE EONS T Ie HOLE OS Bnet etecrercmsardate 87. 81 
Se ECR Rr LOPE 2 cp SOIR ace ale wearer es ctergy rete ater 1, 675. 65 
Re EDs OO Se es Pree COTE RO crenata choraterararestoreta 2, 722. 40 
Cuenesepa-Caviocral ss) 22. ee eee ELD. GoMz0 eae IA Nich osc icrenseehctaratat cata 11. 50 
Poudre Cany0n-hock wells. <5... ee eee dees ce On xs SOB, BEE iorarctentnivoranagarntataverar 4, 215. 86 
aN Ss INU) BS es re OL ssp phe ee eT hah aortnn 103. 58 
DIGMPO NOL IOOE ssi See ol S55. ee ee eee weeps se se On PT IR ire ahcson eros wichars 628. 72 
VS OSG ee ed ee a GO; 227 SUR prc Ue 556. 88 
OE rg 2 | 2), Re bee COUIOT TREES, Arete eBgtternictem ten = 5 3, 682. 25 
Noten fork of White River 2+... ...- ce ene ee eels cats COTE PRT eo enone ores wre sepwra laren 141. 60 
Riieate Peckmotamley oo oc i os ese ee esses TdabOh yx s5B cris chs tee sige ca alates 4. ot 145. 36 
ee os Sia as al aisle a nelaip es ness ee eae y WMEIDEL ssc lads tedamtereee eek ens seared 172. 00 
HSEVOrTICOlC area ae inten, So eo SE a ate ae ees New Hampshire. sce epee adeeo eed 883. 35 
wl Ed Ss Oe See enrreres sone Ae Ae COG Gee pitas cade Seca e east aes 1, 605. 59 
ee ge os fig w te aie staid ce eben sends fee ons Ge) Le cate eee e aaa ce mene a es 33. 34 
Re Ge SELOTILIO) ig 8 ye iss sles < Fp os + oye > = 2 2 NeW: MeXICO og gc un een carte ta Se me 5, 788. 87 
CS Ss his EM eae bes I GR ile ar aa CSO ee a ae nee ae tee see ee ier 1, 238. 07 
arate ee, At) ts Sk 2 OPS Psd Yay. ONS) AS Seine SOU. 2 eae 999. 24 
Be OE Ee Bee ee er ree on Pree DOnicc cde tetas eee ed san eae eat 2, 217. 29 
Pe On Ot escOlth, WTMIPQUS.£... 2 2..5.2< sees ene csaesles 5 fs BI ean AA, tate He cg PAS 4 
fe Se Ak be a A a ee oie ae dG.A'n\s.2 Me eet hee ees ere ae . 54 
MM os een aime mee nee sioes es ageens= 6 j Osis etic Geuc See a tote cig tas Seeds see 1, 193. 59 
Pere Ne WasOalie so 6.2615. 5 Liss. 6 ----22--+-)---|--+-- CO is at cages wes ween sie srotiars = ithe are ee 3, 527. 69 
Fe MEE STE 8 EGA 0: a ee See AOS. aria a dace eee Sone cee aa ae a 415. 60 
Remercene An OMS. 2 2.22 2,05 5-. 25.2 eek bse eet tess 5. Ge Pot Non et ae nt se eae Sen se eS 606. 12 
oe nn ee a EEE Eee eee ey Creer rele Weare te tre A omy ESE CURE roeia 70. 42 
APO Usan Ville... C4431 23 wy as Jewen ep agqreseae* <b i dQ .civeinsirets grarcarety Sermetigaese eye 980. 78 
DUPER Fn oie acca we ede = dale ee eecescne slopes Gong as etieies eas te ener aciat scloe yaar: 70.17 
BPE ANAS ANG. Siig 5: sistas gnc veer se es eee boelana es Ose dock scene Aaa cae eee coe 713. 88 
Ua I d(C) ee Oe Ce ee oe ee eee South DAK Ota. ora sinie asninsig (RM URISII ES ee 1, 036. 04 
J COR A Oe et ee os Pane GOw les n5s3~ sigebm pemitear se bee as 251. 07 
Pisbersinestone. . -. 1 v.... ane tees cee eee l es eee AG tas mboh dees ienac eats ays teins 1, 212. 45 
Beis BOUNtaIN.. 2-2. ee 2 sn eens genes ee oe +|- 2 =e 0.3 aay steer eee tesa etna tant 334. 99 
EEA IA. 5. Sind ile > weir ened oor caren seme ane 2 Ufab ais nee cnee vase ree eSAe en Sea e as 23. 70 
Werroni@anyon......----.-------+--spiyyeseser seers nelt chs Ones pe Feige biesicge ie pins ele ress: 915. 50 
BUMMER ROI Ge ato sista cc asa ee ace ge se sacatecces WHSUIM OU. e6- Menace gamete esr e re . 54 
Republic Kettle Falls...-...-.--------+---++---+-++++/-+--- COssceetacea eas EE re des eae I08 ) 19. 99 
MWyrmdaeiver Bridge. ... 1-2 - scr ences ccc cessor se aces GO. sacs acecne gfe eee hdd tein. gD | §23. 77 
AS een ee rer eer ocean Oona 0, heres base matrvtres hot rarsk 117. 40 
First Creek-T wenty-five Mile Creek.......-.---------|----- tee Aetna 8 pnd, Al ope eeerts Nepienil wp 9 1, 009. 88 
MAN OUD ok ooo cna fof 5 fate 5 Fre Ba Stet ee ee robles eee GO 7.0 SEL UM red TELA ole 345. 55 
DOI ce os han carer nny cece ene ssere cna ner steeple scise GOu aig cacmancnur nase aaee bahraes 6, 180. 34 
® Cle Blum Valley: .........-.-----------22eee sere cee fee ee GO... ---2-- 22-2 - eee eee eee eee eee eee 17. pt 
Diactas-Lake.i..-.----0--20c.cnseceececnscernectenccdesene DOs nena eens niveenedheweeerneneciny 15.20 
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Projects to cost in excess of $5,000 each—Continued. 
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Name. State. Expended. 

Gros Mente. 22k adaivions Bias Cong ease eeu PUY OMI Bien wee etre s aare raat eee $583. 49 
DaytonoKaneicicc oJ eels comes o aye «a va ements cenit Oo bs ee aS Leh on aa eee 253. 64 
Little ppedttish .deocedee ce. eben eee yuu eens yeh pi 6 Ce Regen Go the sk Me RRR TaN 1. 25 
Albany-Keystone-Holines!. 2 fy r2 sre. 25 2 ee eee GO Pics See ne be ee ee 63. 61 
BRS GCTRCR ioe eo wn one soe oe tiiee Hee oes emia a 0.2 sic petits Sop eo ee Re 124. 39 
Total coi ce ccee ec coe co Cee ERY LE a aks 2a a ee aa RTE he aid 2 eRe ere 66, 761.18 





Employees other than temporary paid from this fund, together with travel and other expenses 


paid therefrom. 


FOREST SERVICE EMPLOYEES. 














Annual 
=e Salary Ex- 
Name. Title. eee paid. | penses. 
Depa Lak cbc wte nes « ste ane Blue printer: 20: vos la.cebes abate: ean eee $1, 200. 00 $66. 67 $3. 00- 
Bowlus, F: Dew. s... se cctv Highway engineehis... cscs nt ecns essere. 2,380.00 «|. sts es Bee 38. 38 
Dram ireniee aes ge wowes pee’ oo Superintendent of road construction.......| 2,100.00 175.00 69.79 
Brymiace. Fo Eitan es ae Forest, @eaHUNGL pas<eime sao de cee ee eee 3,000.00 | 1,355.00 227.78 
TINS PEN ene ASSIStarrt On gineer. 2.2. ak eek ele ae ote 2, 280.00 370. 50 65. 46 
[PANG Reker say kk oie, LD, ote Pratt ariaite ook cccain cect te elas Reel 2,160.00 351; 00: [ce eee 
PIAL ae lier nie ete ee Sincere GOeeieee eke oe kc sh ote eas aoe eee 1, 200. 00 85: 47 42 e eee 
DINOU Aa Ese. oss se set nee ole District engineer: ... 1... sis 25 ce 3 oe 3, 840::00. |. 1,920. 00°). 2.222222 
DOVE ee rere eee pee Assistant engineers... .1. sc tees nse ge see 2,020.00: |. ccceepene 11.94 
POL, POCO Dee besten ee Forest ranger sc: 00s cits feet es cee 1, 420.00 295. 86 |. -sene es ae 
Rilo Ger ee eet ee (105 pee Di ROE ON ee 1, 220.00 305. 00") ..sets sath 
WAG ORE Becca cee mice I SUTVCVOR, core tater eee eee sc eo cere eee 1,800.00 900. 00 97.27 
TRUESTIS Wie AS eee ieee ace National forest examiner..............-.-- 2,500. 00 47.40 249.09 
Wiher Or Wiis suse eels Blue printer. .s%... seen kc eee 1,200.00 | 450, 48; cea ealagene 
Tashius, Gold ye Bin 023.c 500. | Glerk(S and. i) -eeccensececce cee eee eee 1, 460. 00 350: OO) ii Fe Soeereas 
TORO A bcs cra seca | Surveyor-draftsman.......-.--+0.-s+se+-- 2,160.00 | 1,080,001. .emaeanenl 
Mortigke Rie oon. cone eee Highway eneineer. 0 to ee ee ce 3,000. 00 2. O8tesen one 
MOTTOW oT Clean a ed oe National forestexaminer, oi. ees re ope 1 180.00 963. 23 |i. sc bakeed 
PLOBIO eS il casein sce cewecis sek SPER tee 7) ie Sp ANP emma nm ee ah 2,820. 00 656. 83 84.10 
BAGS B. et. Bee ae ee Fo@est examiners: :u20 i505. sesyes- tage ere 2,400. 00 200. 003)... \eerem 
BOOts Gi. Wiarcas dl cdieweme ree Assistant district engineer... 2-22. ..0- 352. 2, 400. 00 800.00 }.carsitoe tie 
SEI UILEA 26 ois aecitinemeny Awu| LASCR AQODL o. Aeei wees hoe sp es soearee ee aeeee 2,520.00 210: 004.0.) cee 
SPPaisO hae ok ote ae Clerki coc: = ee oe eee Bote e De ee 2,100.00 | 1,050, OO]. seen 
Payer IS eee es Bine printers. ah. oto pecay eek eae 1, 200. 00 105.900 eet ee 
‘Dorgeson, < O SW ak. case an Drartsman wis cwate cece eens ee tee 2,100.00 87.50 jastenctuee 
Wiooldridee, 2. eo ooo since ne Foreman, roads and trails............-.-.. 1 190. 00 570, 00: 1s. koapieee 
Wie Go Wh ace ee exreo eee Forest examinees osecc ies cceoeeseecepeceeee 3, 000. 00 731, 25 325.57 








1 Per month. 


Part 5. 








Statement of expenditures for the fiscal year 1922, from the appropriation ‘‘ Federal forest 
road construction’”’ provided by the Post Office appropriation act of February 28, 1919. 





ARODIIATION Sos ois a .2s sao seg ONS eee eae ae $9, 000, 000. 00 
BRepenotied(to.June. 30,1921. 266 OG Oe ei oiel eee ble a diane et meee 6, 212, 967. 43 
Available for expenditure, fiscal year 1922..............-..-.- 2, 787, 032. 57 

Expended for miscellaneous expenses, Forest Service fiscal year 1922: 

Salaries— - 

La WASHINGTON... 55x) > «dtd 8 CO OC aa ec At cee $2, 494. 45 

Ontoti Washington vy ste eure er encanto eee 18, 037. 68 
MGidetear ie thm) yo 
Subsistence cup plies. ....5 nib ace eee dete eis Sere eae eos 14. 57 
Travel (including meals, lodging, and transportation)............ ED BOT IE OG 
Bupplick and equipments, oc. om buen eee ee eee ; 810. 46 
Rent, heat; light,. water cru scat cup Bsleee here ea anion ee 75. 00 
‘Lelecraph telephone, aiid posthee sun se reat nee ere 23. 60 
Freteht ,Axpress, and dra yage, .« ots cic cle coin ome eon Ree ee | 240. 54 
MD ED.OT sie sored Shia s are aw werd erern Wine wien coat ular bantllwmuech (wean eea ie meat Bava ee le 14. 90 
BEY cin nig ects 'n puace up eys aust ed sng Sait oc ie oteee, 9 tae ee 25, 923. 26 

. 
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Expended for administration, public roads: 











Salaries— 
Bee Se a pe St LR pee er FL $2, 425. 18 
MemPENORNINGCON GT Uo a Ne deeloe ollinc ie enn 66, 031. 25 
Re PUBIC te se AN ONY Sila ce meee lye edn a weit 
Travel (including meals, lodging, and transportation)............ 
Be ereaicrariui pment. 2). Ply te ee oe bua anna bcies 
RP WA LON em beh ope tie ek lo) ie Up Ta 
Telegraph, telephone, and postage. ........50....52.005.00222.- 
Petan express, and drayage).< «Seth eh sk BE La... oc eae le. 
EE su 9 Sa ale US ESS el ao ROL ae et eacain 
ED eye Dee ALA a Satie pale ic Rend I ea hs OAR Ee 
Expenditures. 
EXPENDED FOR EQUIPMENT. 
Forest Public 
Service. roads. 
Peramrow Ot 01, WASHINGTON: 2-22... 24,4 5e ene ekbeee cece ee $133. 81 $51, 893. 25 
TSG SSS Sit Meek hme cps aea bbc dete mad hate ade 363. 05 
Travel (including meals, lodging, and transportation).........|.......-..---- 1, 140. 07 
et teee OU OCU IMOT Oe 2 vos ooh Gena h seed 3,657. 54 80, 106. 17 
Petite mut ligne Waterss 2.2.2. >isscteseccechac. eee ewee 20. 00 4,607. 87 
Telegraph, telephone, and postage..........-...-.. 2-22-22... 175. 52 252. 67 
Prolent express, aid rayace. .'..~.s....0- 6 n'est secs see ee 262. 87 196, 074. 59 
OREO pl SS ROSE eRe a ROC An Fe aa 2, 425. 09 
Prem beerermerrcts teehee tle oe es, eS Va 4,249.74 | 336,862. 76 





EXPENDED FOR CONSTRUCTION AND MAINTENANCE. 





PRLere Ory OL WASHINGTON... 6... soles cn os Sake See oes SeEeS $279, 502.89 | $256, 247. 48 
SS eee SUES 2 ooo 8. os = oe Fed Ca Veh eee leas Sanwa tide 51, 162. 09 235, 200. 85 
Travel (including meals, lodging, and transportation)........ 5,619. 93 10, 823. 95 
Pere IC) CQUIDICT Gs cs. 5 5... aos seieele  aon'd eGaek Guemes 43, 533. 14 90, 262. 86 
eRe LIONS WALT ooo ds oo - cic e'sec dp dce cele ape cance es 830. 32 472. 92 
Telegraph, telephone, and postage... 22.2. .occ ee ec cece eens 143. 25 68. 25 
Hreme express And drayace..... 2. 620. led obs le de cre onde 31, 895. 45 27, 668. 45 
ere EC HUSOC. 11 WK... 5 se oe ee oe a's pecteeeee day et. 4, Ve ge a Se 
EEE Ds Ls o's a nin «vo estip ees Saga eee eeeabake o> 16. 90 153. 00 
ee tas ou 6 4 ine ge Seg aod See en Thee SAM 988. 01 305, 416. 50 
ee CO gets 9k. SPER Dee sees. bet poeta, 416, 976. 26 
SUMMARY. 
Mirenunmecucioxaenses) Forest Services 24ci¢ sie 5.5 ee siglbscurcntiae debe signdn dee ssn secs e Me cele 
er RECTOR CE TEGLIG LU OGUS.. fc dio ag'd ee Ried ccnc ens onmg aha da nse ticesigntihe dons ace gesecns des 
Equipment....... Reece encase nese hein aig tiga sis > ais ogists sexs hs'eisipleie seis dre srt ep ereg eee! 
Ett UE TAI TILED ATCO ca oo Pinole we kpanic ap oc a o.5 sn e'e oslaeierwidys letengWre be +p55 pseeaer eee 
} SR EF a. os aie mn San 22 eee see Sian Kade aha Weddabedetile dese sed Sager hs hs 
em tavercrenditure July 1,102. 72 Jecue aus accu signgaceublebincgatawape dic ov esess <-2thhs 
Expended July 1, 1921, to June 30, 1922, as above.-.-..-.------+---- cece ee eee ee eee ee eee eee 
rated Iie 50, 1922.62... . <5 valawsesriass em Jojnig's 20.0 peed Homer rinse ee seeseeeesccsces ts 


NOVEMBER 25, 1922. 








1 Includes $3,613.26 transferred to the civil-service retirement and disability fund. 


$68, 456. 


DO, vues 


95 


2, 027. 
8 094. 
8, 809. 
4, 218. 
2,195. 
1, 046. 
1, 147. 


Total. 


$52, 027. 06 
363. 05 

1, 140. 07 
83,763. 71 
4,627. 87 
428. 19 
196, 337. 46 
2) 425. 09 


341, 112. 50 


$535, 750. 37 
286, 352. 94 
16, 443. 88 
133, 796. 00 
1, 303. 24 
211. 50 

59, 563. 90 
3, 284. 28 
169. 90 

306, 404. 51 


926,314.26 | 1,343, 290. 52 


$25, 923. 26 
95,997. 13 
341, 112. 50 


1,343, 290. 52 
1 1, 806,323. 41 


2,787, 032. 57 
1, 806, 323. 41 


980, 709. 16 


ca ane pt TO TL ELL iT it, Le ee 


SCHEDULE E. 


ITEMIZED LIST OF EMPLOYEES, THEIR DUTIES, AND 
SALARIES. 


Bureau of Public Roads, employees paid from Federal aid and forest road funds, July 1, 








L922. 
Name. Duties. Salary 

Adams, MJ 6.0... epee... Seniorhighway engineer. 2)... ...-seemeeeen eo ce<ceee $3, 600. 00 
Adams7w. Sof o.oo pbeve . 24 Je Clefinesd oo ee a ee es ee 1,920. 00 
ASE See eee exec 6) ae Assistant om road status SUTVCY. cc. ..4.buace.s ore eee p..mc 150.a 
Atneworth fits terse Enghteerine draftsman) 7007 ey ec eee ee 2, 100. 00 
PAL OE Hat. .'.f wa dasy eae’ ae Highway engineer... .,.. 2 shsssccader vee aes 4a ee 2, 100. 00 
Alle LucinGa B. ear... <<.de CITE i Nutt a wag GPR GRE oe re Ee en eet oe 1,400.00. 
Allen, T. Warren.............. Chief, division of Control <ciincewsee? denne de teh att alee 5,000.00 
PSESOR Fades OF 2 oo sexe preie os 4 HE CRAP scm uaaahh «os ah eurese palcin's Said 6 ea bre ee ee 1,500.00 
Anderson, Christian........... Senior highway erlginéer... 21... sang eae cence opel 3, 000. 00 
AgGerspny A. Wben gene. s oc ede Highway engineer... ......5+02+-+epe none Seen meee 3, 000. 00 
Anderson, FE. Bue. sees aout... de COMONUE ot 1c Battie’ s unis ne» o3 5a css 60 Sen teen ieee een 1,500. 00 
PRGCISOH Js AL sue neu, eu 22-5 Hh Junior highway bridge engineer............--.---..----- p.m . 125.00 
15% 9 (org CO > pape ee era TTRUSILUIAN -.. 5... oo soc con so ccen os Cee Seem eee tat ee 1, 800. 00 
A IdersOn gow « J sec cues ouiah «44 Senior highway engineer. 6... ..6<de5 oe teen aes eee en 3,000.00 
UTOLOW Oe Fw Loves ncsec's sec edelduad EG scan beak etn cen ees wees lee oe ee ie ee ae ne 3,300.00 
Andrews, Ines. ssssseseedece0% Stenozrapher and -typist-:.--...ssssset ih Bese ee see setae 1,200.00 
POR WAMEL. Fe. sic sienu ance heen Senior highway bridge engineer. .......---.-+-.-2--0-2- 3,300.00 
BN 3) Eo IO S IY CR RI rh a BA be Assistant chief accousitant...-...2ccenens oa 8 ee ueean ee 2,400,00 
VNC) ECAR IPD Pe ae Ov eE eae PETS FI9 Nc cloenciasc ws ool Paeris-« ot ea phere shoretet en ena enc eat tare 1, 800. 00 
Wustohd> Mie Alf. 0) Oo oe o cide Clerici(head clerk)! . 90... ese bam cece eee seen ee 1,740.00 
Adistin “lve Ml 22 PAR. & Clerk (stenographer and typist).......-.....42...-2.-2-- 1,380.00 

Hstin.,VWWan. M fet 220 Soe Superintendent of road construction............-.-.----- 3,000.00 
Aver JC E's. 5 fet ee Ie oe CHiGE party ives ed e22 0s TI eS Sek oe eee 2,400.00 
AUVeEY) fiTace... Lei dee Sténovrapher and typist.::....42esdecsedesesaces tee 1,320.00 
Pa a 8 ee ae Se Highway engineer... ..2-:4ctescice de teses ne sesgeee eee 3,000.00 
Haldomb 1K. Cri AG oo. 2a ates GO... doeeeteccesesatedses eee. See eee ee 2,500.00 
Ball, George D..J. coll... Chief, of parby ..ccei,edsccssases tas aceds eee eeee bene a eeee 2,400.00 
RAUB Wi oo ronctacaterorsreeve de Senior highway engineer ............2--2+-26-+-0-+05--- 3,300.00 
ayers. Ls. Gy ie Ue Pe, ok Tet GO occ de sec deecde tears tcticydestestsdegedeesenoaee 3,300.00 
Bean, Perry A. 22.2022. «5 a. Chief of party s.s2sdccacecdrzsegsassssadsdedgegigsss deges 2,100. 00 
Beard, Edward W............ Clerk (stendgrapher and. typist) .:-...0sp. sos ss--o eee omen 1, 400. 00 
Béattie,-Geo, T fo. nwo sce. Highway erigineers :s2s2/sc0sese22e2ftesactviscespecereds 2,500. 00 
ecker, PPeds Sella. 22. Clore aus ihn bk ek cutee he Lokam cee ee ean te micaas ae 1, 200. 00 
TSOCZIOVy ds Cee 2 as tas nee ae ee Highway CSCC ou, Fs <5 es.acc esse occ puenee uaver eee 2, 400. 00 
Bente, Hie Maa lG odeice cen es Senior highway: @upinigei JP... .4.0. 5.00.20 eke eee aes 3, 000. 00 
Berry shrews. Uso eae eee ne Highway engineer..fu.eoy sa eae ee 3, 000. 00 
Bespalow, Eugene F.......... Juniot civil -enginest i$" of core ec OL ee oe ee 1,680.00 — 
Bidgood, Carlos F...........-- Highway engineers sired4d 242 200 eee aces eee ek eee eee 2,500.00 
Bilyeu, Herbert A............ Stenographer and typist. er! ASSP See 1,500.00 — 
Bingham, Enoch T...:....... Slilled: laborers cosa OOP ee ee ieee 1,200.00 
Bishonstravert I ois). sse ab. Chief, division of construction. 2.222222. date oon sn eee 5, 000. 00 
Bley; Oinas..N.vsscssscccizatse Highway bridge engineer: --2 02 02S Soo eee 2, 500. 00 
Pate PasetC OU ck rence sate Wield Clerk ilove ees teaces cls 4 tae Ohne eae -m. 125.00 
Bonnickson,; Fs Ris:ss2c5c2253 Junior civil engheers 14¢5 fo cr ee ae eee ee ee 2, 100. 00 
Boren) Go M*. iene skaescdetetee Ghiefol party eve eer SES Sear ee ee eee 2,100.09 
PFOUSLONC ann ice dere one ieee Mechariieal assistanto. cc. ceo ee Se ene eee -m. . 200.00 7a8 
Bowen, Walter L.::.:2:22222: Superintendent of road construction:.2.2...0252 522002205 3,000.09 
Bower Noble. iwi. aeeweee Chitef Gf harty 2 OFPE ews fo OR nas dc sa ey 1, 800. 00 
Bowlby, Henry L............. Chief, War Materials Division: ) 205, 22. da. 2 beeen 4, 500. 09 
IDUWUIAT, Mit. ott cat ce ck oe PPATISILINATY eee see Bete cs cae Coe oe ee cen ee eee 1,800.09 — 
Boykin, Lester Boo 23, .Pstas % Assistant.in road management. : 2.2.2.0... 2. eee eee 4,000.09 
BOy}e, Lali, a oe oes Pela: Gler kis Sa a oe A ae re ee tie 125. 0 
BBE AGLOY |W = daOstee el clan wane Chet Of Darey . uticn aus oso 0-26 dh cos Maes cose Oren en 2,100.09 — 
Brandt, Bertha, Wo. sc.dscae- Messenger ic, hich de ones nS Me ie ele eit ee $00.09 
SPAMS. SUN Scs en oe ha ee sae Miishiway ite agian”. 2s Ses ee te nee eee 1,800.09 
Brumfield; LAM es Vasher ae Highway ‘assistant P7220 I Gee wcin cides death sla got 
Broek, W1OTA Me swe. eee peu es oe PS DASE Joys coke d ee eahiss oe sc odie eee kceiee ee cheer 1,200.09 
TARONEr Sled. Vee een aris be PT AHSLiTRat Sheen Mii iat voc dae ph cei oatetn Behee bearer .m.. 150.09u% 
DBrewsrer Will. once s ewes = sees Senior highway engineers: Tir Lol. ec eee eee eee 3,600.09 
Bright Jose Ba irene. Consttiutigm eneineer soc 520k sean sek deeene se vou 5,000.09 
Brock, Woo, Weed ciee. sa Boe Highway engineers. ooo To cP Soin aed oe nes 2,400.09 
Brooks, tithel Bseis sec. diaaen Srenderapher and typist. vidcucs odeceweens ates cus eae 840.09 — 
Brooks, Josephine C........... OlOrE ES OISE. 4 210. 5.2:.w cte lees Oe ck ue nears Blatt 1, 200.09 A 
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Bureau of Public Roads, employees paid from Federal aid and forest road funds, July 1, 











1922—Continued. 
Name. Duties. 

Brooks, Walter F............. peDlor Mehway engineer. yee eA Cu 
Breyten AL Bee bre oo. LEO WEY ONE Ulee ae teen ne wa mee ene eet 
Brown, Blanch R.........-.... leriethcad clericiecoses. cate e te eee Ey RE 
rows; Chas. Ui . SENT mMsiway OneyOCr ss tae UL ee ie 
Brown: Elbert Oven ee ANG) aya obra BON Ad ch a eat em ics Rea Pay ej Ste Pat lle Nl ea 
Brown: Elmer D......... 22... ERE yay orpinioerine ss ESOC ek Re ew 
Brown, Levant R............- Denton micnway oneiveens $200... pase se aa ede ete ooh 
Brown, Marie L.............-. LAD vig 1s Riel Saal Sete dd SEAN. ied Ue aac SP RORY Ba 
Brown, Rodney D............ Le ee ap Rae Ne dl ess eee y Beeted ge eA LO” et Ck ENE WA ad 
Brown Wim. Mie. HrGlapestlive Sides Clee eet ae ee ok Moa eee Ta Te 
Brave, Arthur Gen. .s6....k .. DOMION Dichwey CieImeer yee een on dese el aco bee. 
Broame, Cyril 8.242... 2.... OTISTUM IIAP ee ee fee rece see are ee tae, Vee Lt 
Biren Philip os ..e....5.-: MechaIncal Uratteiiant scree tec on tre Hew lrs e ee 
Burke, H. Edmund........... pensor hrc ay envineer ss fe et te et 
Butler, Ellen DeV............ Titerwvray tre tehiaiie a eet eee net Aor ks esas ste eee 
Weer er he a eens ustct ae ae ee Mak eae hes) cee es cos es 
Wermanols Kos Biwis.. thi. .k. . Priel rare TAL ESUiaITe me ee cree ice ees eae tee hs hs os 
Campbell, Leland R.......... Chor ReCn pisys Mentone Orit ne mee Se eof 
Campen, George L............ Semon highway crivineer.. 8, so 8c. reac TC eh Seeks S 
Caperton, Samuel J..........- ETA eee Mee ere re men asd oles cas Ue ened 
apes OnaS. Fike cust. stb. Superintendent of road construction............---...--- 
Varign Wrank WR: +5%.54 5.325%. TIPS Way OTOL ES er tee tr RE eres ig ee ee es 
Carlon, Frieda McN........... Sree ee se hee ote ere Meee a Vereen ser ee wee, cok 
OT AGLS CE 9 a Sel ae ee CURD Soaps aac Bigay seh dy tet psi ain: a5 SNR PaO 5 gaia 
Wornriee, VV i. Ps 24.25"... 5. Prictiway-eng neers ces. a ce eee. ee as Sheets ecne © 
Warpenter ds C. iii sei. lek Sermior Mighway CNeitibct as okt eee totic. Ss os eee 
VarerGnas. Coo) seas e ite ATRIIUOL Pert ea eee Cate eee ee eee Cat ee bee tie tous: 
Watricen, (Paul. isc et... ek PPT ciicet arise. err eeie Pe eee re She 1a oe ee 
Waterers ochebe..ths% 2... 2... fg eo ky dae ih etn monary kao ah nea eee ih bal ge eee 
Warruth, Maude M-~.:2...+.--~|...--. (hie pene Stag. OE abaie cee ip Re ie eee ae eae eae 
Watters Mary Alt 2.7/0.6... ChrarwOmianlseeen ane Cee Pte ee eee Ur ue mee oe 2d 
Serewrivht, CMe... 2. sta AULCOTMOLT VS TNECHIOLICS Ter reer clk ee seek etl c home ake 
wacey Mary Bo cis.. ee. les mye Whitekorts.: a oC ieee ese ee re ae ett Cnt WS oe es 
Vatee VOnGeta. .....%.5.80.. 4 = Clore ey Oise hee oo eater meer tht Te cere eeec es 
kot IS SS I Sa a Menior Wign way Cuelicer ese GTS Bee Sea et cine cian 
Vereriek, Ms Beis. th Sk (ic) Col ea Relea delige peial Ladies fo Saag dey Shed Oe ae en aegis 
CMa porns 3. Rr Senior highway bridge engineer. ..-......-..:-0..0.-2--- 
Chapman, Maude E..........- Clerk-typist......-.- tS ARM tie ie ENT AY: tN EP 
ot a al PRE AE sO el Semior Meh Way Cue Ger oo. wee se crccicui-> 3-0-9 - FF seise 
Oheavmnam, Co Ws... 2... Assistant Gistrict engineer, oe sass co2G 5 Wesel oS ee nodes a 
wlio Ae LM DAN AA a a a Mlere Ce pe WTitel eee lo ek aee Webelos eee ss cree tes 2 
WIMITEN SVs. ole MOSIBTIOCRIUDV tees ee pea teen ats ck tov ame the 
a Aa EE eS aa CRIGE CL DATUVT arc one se casactaspeieda: ees eens = 22 
ol ca 8 DERE ae a Prieineerin g Ocomomiists ce a ae see ew 
ales 9 9) TAOS RRR ea cade a Serrlor highway Sugineer ico. tase ote teen te 
i er ge DEI Rk, ah aa Superintendent of road construction.............-------- 
Gtark, Sadie S..0025000.----- Stenographer-typist......- roger 18 eae Mira Na dees ue: coi cde 
Ji bo Es ea Senior hishway bridge engineer... 0... eects. 
Vieaee LOUIS... ee SS AT SLICE TALIOV ON tee Oe as cee os sada eta. ey ascseescce 
Woenmuon) Marlicr recess] lle: Bes ee at ce cee es cre tn ene ween aay sinks 6 ets eet 
Compoys, Helen Bi. .......5--- PVPs ss. Me pela Rane Une asa Sone etee since os nee ane 
Commerford, Leon........-... Mechanical assistant ......-- oan Segoe epee eee res 
Conway, Josephine M.......-- Clerio(stenosrapherend typist}: ace thee es ~ eo sees 
oon, eamtel ......'.' SS Chief of party..... ects: pe el sy ecrguehtanis ssp ee dines om 
Wore, belo Senior highway bridge engineer..............-.-----..-- 
oe LMR SI SA kde Rena a CROCK ee ce cs oe Dee ian cow calgs ganen shows cnneseencess 
EAS ea Senior highway engineer sn... sane act geet --2- 25254 es 
Cortez, Mildred.............--. Clerk... ......--2--- +2222 eee cece ete etree eee eee e tees 
NS a ea che Highway engineer....--..-.------+--+++-++++-+-eeeeeee eee 
ERAGE, ML. oie eee Senior highway engineer. ......-..-----+----+-+++--++++- 
ECNSUAW y De ae SS Highway engineer......-.-------+++++2+2e20220 eee eee 
arg ov) | ERD A ee ear Field clerk... ....-.-----++-+e+ececeeee tree cece eect eee 
Crittenden, Ann....:.........-. Typist. ... 2.2.22. eee eee ee eee eee c eee cette eee reece 
(ORM RS ESE Se ae ae Highway engineer....-...-------------++--+- 2 rere eee ee 
Crossland, pies Cet Se ae ene ne Senior highway engineer. ..-..------------------+---+-+- 
Crowley, Esther N.........--- Typist. ..-. 2.222.222 eee eee eect cece e epee eee c cree 
Cruickshanks, Jean.........-.. Clerk-typist....-.-.-.-- 2. bb est ayepes 4 PE BBTY “o-oo worm eo ee 
OSES UG Go eee oreeean draftsman...-.-.-.--------------------++--- 
PVMMATY Lo tefettooe Sooo. POWwriver..-..0-5° joc e center ees eer cet eee cescceceecceres 
Curties, kL Tage CORRES Ropar a asisteart tothe Chief of Pnreag: .cs.5. 4-2-<-5---.-- == 
Curtiss, Maude L........----.- Clerk ooo enema be cerns nett ere cence en ber escce. 
Purwon, W. Hesse sccre cles. e: Highway engineer.......---+---+---0-re reese eee ree eee 
ME ECU Sen cee oose sss. Highway draftsman......-.-----------+--++--+--- eee eee 
EMMETT OAT Certo esr see Assistant. on road status Survey........--.----------+--- 
- Davies Leslie Gesccrericeceee: Junior assistant on road status survey......---.-.------- 
Davis oon 1 ih Ne a te ee Assistant on road SUHUUIG SUL VGVacieipncee aoces scitancina «4 
Davis, Jin s\6 PRs peg PIPET OT ISS 2 Highway engineer.....--.--------+---e-e+- eee rere cree 
Davis, Kathryn M...........- Clerk. ...---- ewes aioe a Pimisieie Pe ten Nai pine tines tise wie nce s © 
Meee, Mii srssecenretcs é Highway engineer. .......---------+eee eee reece eee ences 
WOH, D2 Jei isscieieccees-s Clerie Orne SILLS tT Tae, pc cninn cine ens eiee § sl wea cineca sey e es 
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3, 600. 00 
2, 500. 00 
1, 600. 00 
3, 300. 00 
3, 600. 00 
2, 500. 00 
3, 300. 00 
240. 00 
2, 500. 08 
50.08 

4, 000. 06 
1, 800. 00 
1, 800. 06 
3, 600. 00 
1, 320. 00 
150.08 

1, 680, 00 
1, 400.06 
3, 600. 00 


1, 800. 06 
900. 04 
1, 500. 06 
3, 000. 06 
1, 680. 00 
3, 600. 00 
1; 200. 06 
3, 300. 00 
3, 000. 00 
1, 600. 00 
480. 00 
2, 100. 00 
3, 300. 00 
2) 500. 00 
225. 06 
4.00 

3, 000. 00 
60. 06 
50 

1, 100. 00 
225. 00 
1, 100. 00 
2; 100. 00 
3, 000. 00 
1, 680. 06 
3,000. 06 
1, 380. 08 
2, 500. 
3, 600. 
2) 500. 
125, 
600. 
3, 000. 
3, 6U0, 
1, 200. 
1, 200. 
1, 800. 
900. 
4,500. 
1, 320. 
2) 400. 
1, 620. 
150. 
125, 
6. 
000. 


00 


0 
00 
00 
0 
0 
XK 
0d 
06 
00 

3,000.0 

1, 200. 00 

2, 500.00 
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00 
Q 
06 
G 
§ 
j 
OG 
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06 
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06 
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O06 
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00 
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1922—Continued. 

Name. | Duties. Salary. 
Deutermann, Margaret.......-. Olerk, class Lil is... ssropdaeace ee eee ee ae oe ser Slater $1, 200. 00 
Devereaux, Ro Deo. els. Senior highway engineét.~ 24.04 dcddcel eb aus ses nienesey 3, 000. 00 
Devitt, Margaret G....-...... Stenographer and tYPISt-4.5 tes ares bee edn +2 fc ee eee 1, 320.00 
PCRS Trt, ES Ue oe wae ae Clerk ee a Poe ne ae ee ete eee aioe oer 1, 320. 00 
DG OUT Gh cance cul ces ous Chiefof partyoct 2). ene wete na sony eaneee es too sn tee toe 2, 100. 00 
Ap Cera BROW Blanes Ue Meat lie gek ts po Transitiini. .. 2 doo osteke wads eee ee Lk toes ee ae 1,920. 00 
Droge.) Wis aC ote Clerk (qualified in business administration)............- 1, 400. 00 
Donahoe, Elizabeth........... Clerk tee y opel) deni eae eee eee 1, 200. 00 
Donahue, Elizabeth A........ Ty pists cock i senehis makhease tees Beene eee ae ieee 1, 100. 00 
Donahue, Norac:....7.213727 0.2 Clerk (stenographer and bY Disb) <7-2 tinwn tr clee asc eee eps 1,380.00 
Doolan, Bessie... 5220. Telephone Operator. -c. 2.2. aac Meweaee- dawns <sae one eee 900. 00 
TOMES, E)beae erate ulm ante Chit Of party oo" mower bine nae een ee teoae 2, 100. 00 
DN AM ariG iG aeolian Clark poe ppt ape Le a eee re Vo 1, 600. 00 
Pe OHA GA. G Seat one pees ie Mechanical assistant. o 5.014 amt ssemelnsldta shies ese escape p.m. 175.00 
PETE WANs Cos eee SA Highway engineer... J... sane pe pee Pe ees os oe eee ee 2, 500. 00 
PAGCUAIN, 10> 0 eases nea nls Senior highway 6nvinger).6-sseseneeteeade Meee 43s oe ney 3, 600. 00 
TOY AN iC cis Muu taaloltats votes 2 Chief of party.¢ 2.0 5. : os... sonnei ween oe sae 2, 100. 00 
DearS eer Cee Se eee en Highway envinetrs, 2 ee eae: ons Seca 3, 000. 00 
ene y putune ce ee yc Senior highway Engineer - 2-4. an venpeltense's sees ge ease 3, 600. 00 
retary Chee Soom nel eee CUS Eo? tae oe OE oa FS a eee yin ee 1, 200. 00 
PHDELY UA... |V age, cant ccs cs sts ek Chief of party :~. . - = ocerteasty este ohana ie ene o = eee eiear 2, 100. 00 
EES Lay te beret cme 5 Junior civil envineer. 2... 4... eee a ee 1, 500. 00 
Englemann, Otto............. Property assistant. O70 > os Sct eee ee ee saree 3, 000. 00 
Berictistad. i seer ee thee ss y Highway enpineet A. lon snndeade ts sees bso se eh one 2,500. 00 
Telia! O. reas. ost es eee hh Junior civil enginber.. 2 -vnos waa ce hcals secon ceenee 1, 680. 00 
DiPPerson, Pa. hose tense tse lhe se Highway engineer 5: e.--w ns teh sets see cee a weee 2, 400. 00 
8 EE gg Sap a ape ae) i ee a a Fs Peel PRIN ee IE Se il a ale wey 2, 400. 00 
Byars MOTrena Lees ies sho cloles Researeht Wbrarian. yo ce. soe ee eee ee oo ae 2,100. 00 
NS SR go Re tae cals Mah a Senior highway engineer... 2322. goeeess--- +e --nceae 3, 600. 00 
MOV rear hy notes sak acu ees aa eltore « QO oe re reac creme cd be ec peel am ee lets knee 3, 000. 00 
BITRIes bis eateries cee: cet ae tire G02 eS Ta ead aiada eae eas fe ae a ane 4,000. 00 
PISRLCTION EL Suk) creases sos nets teks QOe oan ccc aesw.s = 3 <= cqpaela an amen Gets ce cae eee 3,300. 00 
Warmer, Eh. Dy Meas ee Highway engineer =... ol ctinceris daa e-55 <s aent wane 2,500. 00 
Pere USO, AU ac tices eases oo = ea eh 0 5 nearer ipa, SE GPHIE Yat oC EEN alo Fs cape Eat Eka 3, 000. 00 
BC. da ay ee ee cernde es ees District engineer. 305 2 -. 6. > se cnaiabea ta esas ce ececter 4,500. 00 
Piteeh, Gi dase csceeareess cot TrarisitiManl 6... «got prdins ue cebeaia Meeiete oo ae = oe ieee ne 1, 800. 00 
Hitzeerald, Milenio. See Clerk (ty PISO). voces. ens edataqsnmngtitebere Sess ee 1, 100. 00 
Puce Lew daseue cease con Santor highway @UZIM6C! ... antes peawets-- 265 - rest aws 3, 300. 00 
Fowler, Mrs. Lanye D........ Stenographer'and typewriter... oc go. ese ce toma 1, 000. 00 
Praiita, UILICE s/o uss hae nems © CUOC ee oe Seip ect cana © <tencente asic hear abaea ieee cic elxie.0 te oie eae 1, 680. 00 
Prise. PLUG Lisl ase esse CUIBFO! Dare. -acs- eva ae = oA anntnehse ee asc= hose meee p.m. 175.00 
Hrevuch, Gardner Ms oso. oy. Assistant highway economist...) sp icties- ec ewes essence 1,500. 00 
Bricnstad, Ww Ntcescewcecoees Senior highway Cngvineer-...-, nes. addpeieoe sce ccassrccees 4,000.00 
Miele, AGEN. ose. e. sss Une s Head cher oe. Tones mos ap apeetsesaes gece se See 2, 100.00 
Piller; Carrie Loo sents et Administrative assistant ace na coneaageteine ss esse ss anc ee 2, 400. 00 
ALE: GOs sceceiasssesc aes: Senior highwWay Ongineer...- 6 cpnenenamciiepesscep >> senne 3, 600. 00 
SSAROROALIL WTA ou tesa cal clawe'e LO. s sundae abiwlecic rads bin dt Peau neta enenie e238 sca eet 3,300. 00 
(rates, Meda K ic. e see Statistical Clerk. os. 2 aetns at eagle eee anes = sore 1,200.00 
RAG YUN dacudss sells nsae eae 0) 1: seer PP na pene Drier py Pent re A ei ety ey 1, 400. 00 
(Fegviicw Wa Ligue seccteans 6S o% BOOK KOODGE. ore dc cee cit ae £ ohana ete oe elena 1, 600. 00 
AWOISIUE, Ga ce been epee eee eee * Highway bridge enBiNeer n- o- tc ohne kine 6 s04scncescmne 3,000. 00 
COMGIY, B.D. oo a esiya ese scees|oannn C0) aaeb sen ae ~aheranatercs sents ests as es = he sek 3,000. 00 
RICO EO. id coe kde seen >< Automotive MECHANIC... nn wns own nighide cone e ne enscinwee 2, 100. 00 
STIDON, Jat Leste bode ahh sca sin ear CLEP KW os cntninnas siete hraand ota cana © 6: tans em nee 1, 600. 00 
SFO Lu canal tise secre ate CTRL OL PALLY. - <6 ect wcc ss bases ess RAMEE ook eae eae 2, 100. 00 
Se lOmeOt, PUM bea esas en ere Junior Civil Garitieer look ete SS eee es eee 1,500. 00 
CPOMUNSEL, Joc sn sceectees y= HighWsy CGWMeCel.-.. 2. ae corns camenar boncn causes aes 2,500. 00 
SROGAI) Gh. eons chin vo wrens ss ent =|epeme GO... oon eet ence gene eg ee eres ese eeeeee 2,400. 00 
SIOUSEIL CL UME iis ges be sess boss Consulting engineer.......-. eit ati i eeeee bane c= cake ee 1p.d. 8.33 
Goodwin, Frances E.......... Clerk (stenographer and typist)....-.........-.........- 1,320.00 
RRORMAYL ick ua sce oe ewes dee Senior highway bridge engineer......................... 3, 600. 00 
REO Hee hace edu sea eee ees Highway Cnineer. ce ooo. weet e sue sa ce ee eee 2, 400. 00 
CL ie ag Ie CRS doesnt ete Aen WxeCutive Clerk rs Toes means peoalaeh ers sacs soem eee 2, 100. 00 
ASTM ENG cbs se wan se pene TTANSIVIISD «esp ie rvnese spies On bl RCE = = mos no oil 1,800.00 
Sate AN Oe eee ere Chief of party oo... oes oa ip sade hs oon enn ck nee p.m. 175,00 
iV ents A OWIS buenos coarse <a 2) Unsikilled Ta borer ieee e oo 3 ah oa ee aah on oe as eee 900. 00 
Ari il AER OAR pa i gaye Clerk (typewriter) oss Hand, tcctenpnscsntiek am «0s -ssee wae 1,380. 00 
Greenlee, Dorothea W........ Copyist draftsman... .. «mses aneapatces = ose bes canue 1, 200. 00 
RITMPUUIN Wrist Eutiot ss cet ety = Pgh WAY BN PURGRT sf ha <5 anu cigeis vodiaate <b o's = b.acats baer 2,500. 
BACT Cet a gis se siem es cs oo» Bridge GHEINGET oasis 4 = s+ nin + 210 :p Gain Berane een 4, 200. 
PAGED Bak Un nape see ecs se cee = JUNOT OLV IL SI STHOON | oc ete pres Gaia Cae te se cas veer 1, 680. 
SESUOFG) Dees cakes sane c's Hivhway droltsmian 2... «++, schrat hese MIRE cee eee Rene ee eee 1, 620. 
PASAT, GOLdON oss ee Sade one Biacksmitn «opis pa tutes ve cprpnhaivwe nee tno sae ae 1,500. 

1 ENS toll BIB ge sa, og a ii ss Peery High WAY, GTALUSTEAI » ster tens hve as cena s cere eee 1, 800. 
PAIL at as nearer rs ones PUB WEY ON CI OO eon. chee ces rein etecis evphecuie sea sat ac ee eee 2,400. 
Hanford, Jo Gt.e ies fe se JITALTSINAN |. 5\- senn> vy beyeinbieerng er eevee AS ries coins os pee 1,740. 
Re cteee ie 4 Bkintcie pki a oieisievs @ cleieis alba laGiaiwiee ome aalsiuisin sjein/S\els wisipinisie ms 15's inl s/> bint atSies iris Lelm o/ aia /n\ ule me 1,800. 
PLOTOISLY;, WV 4 Fesawayoas oceans Jtititor CLVIT SIIVINGSY ee ee Oe te oa cig seen 1, 680. 
Hargon, Samuel D...J....... Méchariteal assistant. oo... ohh Sees pam dao one eee p.ids 8. 
WEIMETIS ERIS Cape gis aauaeaae cas Clore css oS eens bon deme a aaeew cet awene cueeke ooeene ; 1, 500. 
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1922—Continued. 
Name. Duties. Salary. 

er Ont ok. Superintendent of road construction..................... $2, 400. 00 
en, B i SEES Ty eae peur highway ehvinoert oo. it a ar ea eaee 3, Se ed 

arrison ES UP faces aus 0 Ct cree ae a A Oe ne ae fe Seraa eer ee | HE eit boing 5 ee ee eC a : F 
Pam! Matigh | Ves Coamwiinan sit eres es OF ween Madea foc Sales ay 240.00 
BeORO Pee ne FlgNway engineer. sec ce ee te Me ete Gree me dean es. 2, 100. 06 
Hathaway, E.O.............. seice opener ss aE Ae Ce te We Pe Coe ey 4, 800. 00 
tere, By ttre ke Highway eueinbers:.. fae ee bee Pe ete Sones 2, 500. 00 
Famweansory, AAs oe | sda Ser ene oan LRM EA Rat Meee MAM) Die Kelp oy iat pot 2, 400. 00 
Bagiey, J. Boo Speer Gas eases) UR Mee EMM SEIN ANTIGEN TET TR Tres 2} 500. 00 
panos, C,.S cere Architect, draftsman, and designer...................... 2, 100. 00 
MaAywerd, OFT... Bighway engitocrs:s i A¥s* Se eat ae: oo 2, 500. 00 
Bremoey. WH. Oo oop. Highway draitemair me ee eh ieee 1, 800. 00 
Héldbrink, Elles cece Clerk (stenographer and typist)......................... 1, 500. 00 

ki os ad eg ae i a penior highway engineer, oc. 5 see Os Li 3, 000. 00 
Held, Carlene W.............. Clerk (stenographer and typist)......................... 1, 400. 06 
Bier eetie, UE, Hie to An eo ny CiltehGr party = ce ts se iadiie CUM MARE Ee ie 2, 100. 00 
remstreot. Hy Jet. orcs ec. PUIGR Way @tigrnere tc oot ers ec bis ead e 2, 500. 00 
wiemmiey, WS Wily noo. BUOCEL THAR CLEA tes Pe eS HA SNe PERRET yo ee yes a, 2, 100. 00 
fi ies od DO a Senior highway enginoer tt cco he ee 3, 000. 00 
Herrington, Ruth D.......... Stenoprapher and Gypisty eens ee ive ee, 1, 320. 00 

AN ed Ip ER Sea AD eee DOMES Ciitet en sincars © or mime MB ye a ee 5, 000. 00 
PeOren WV, Brno hs vero Wg ey Crarisman sects heen Oe Cok vers eve tay 1, 500. 00 
hel nt Sd el ae ha Deen sitar sie) 6 e238 be OR BOLE ITT aig 1, 620. 00 
2 0 i | eee ee Potoctartior <2 eer weal. ites RES ethan 2, 100. 00 
Hinternesch, G.M............ CLLR CCy DIS) tc tags eee ene, COMMER Vole omy tg 9 torn 1, 320. 00 
Pee ye, | COREE he EE Sear} te aaa FSCO 1, 800. 00 
Hollowell, P. Noose eo. e Garage superintendent mechanic........................ p.m. 7 175, 00 
6G ed ae Ea an ighway engineer........... IC OE I I OR ater nt here 2,500. 00 
Horsley, Catherine C.......... Clerk (stenographer and typist). .............--..----.-- 1, 560. 00 
Sateen We Td chee wn Chief of party..... Sep let Sencha bE LE op Ap gtghire Mice aR tS 2, 100. 00 
ReOumentan-(). Hye sn Cher Uy DO WEILCN) ao wre tl ete eer ce Se tun nee, Sean _ 1,440.00 
bo gs Oh) ae en Superintendent of road COUBSUIMICTION cot roa cal stele ects DP, mr 250200 
TiOnmemeny. C. Aes e NOL Roper ee tae he cen ene eee octet tie aod 1, 400. 00 
id os 5 3 es Highway bridge engineer! ts set secs 808 aN kes ob is 2, 500.00 
fo Gyou als ld ek 6 ee ee HA ULOROCLVO TEC HANIC: 208 Nees TM MT wi ne sae he 1, 740. 00 
pel) as Oe Ua Se Highway. bridge engineer fo Fe rs a Sane » 
tienes, Nana Ar‘ 78... lerk......... Se 3) MULRS FR RIE Ce eee ; "500. 00 
hats ol Da a ee 2 rn FLigh Way @Menieer anaes st wre Oe attr fest me 790,00 
Aetoder. 2. T, Biers ol. Messenger: boy irr: Ames. ete today as von Be, EET fee a 
Jacobson, Elmer: . 2. .0..0..5..|..-.. do........ Teton Ne PMA ot 100. 00 
Jacobson, Louis J............. Laboratory assistant. --.--.....- 222 22-02eseeeeeee nero eee ae 000. 00 
dates: doe Woe, Chie; Division of Pesign 07 Se Oe hi a ar crater 33 00, 00 
vourey, WM ooo col. Highway encineenes scare Sere. LRM Sy hh 2k oy, os 790, ts 
3 Se i ae SKIUGG TA DODER ad Sie rae es eee ee ete PNT ah tn, 1800.00 
11 RGUAD iy aaa eae a aa POBUSUAMARS vague tops se etre peermedia se tetera 2’ 500; 00 
PRAY ok oh fo. High Wa Wroneinocra iste 18s eas kee steele elas 2’ 500, 00 
(os .0 BN Bi OS ce ee eee arts ttt esc ec ect cece ee ee eee eee cence eee eee 1’ 400,00 
che a 6 Sa Typewriter........ rct tt tte teers c sec e cece cece eee eee 3’ 600, 00 
Fonmeoa. Fo Moe tcoc oe DOULOM ISN WAY CUEINCC. cores cent rena: fees cet nas | 1’ 500. 00 
Johnson, Junius W............ TinGrace OMe mice iss tees ear teeny tae ane tn Metre cla Wels gs si pried 
Johnston, Augusta F.......... AGT IST Atl Ve ASsIS0BIY os Pee ot tice vein piste alee alates sla's 2’ 400.00 
on i a ie CHB RON AUC  aclnge geen Ss cc ers Pada rt at Mit ae 1’ 500.00 
PM A rr ee PERUQUADR 0G cs tera ae ace an ea as ei'aly Wie Waly ei eas 600.00 
POH Gee Messenger boy........-..---------- 0-2. eeeee eee eee eee 2 100,00 
potas dU 6 MOUGRINOCDS RIC, te eho de sees en ce cide os ele eialgla thy ies 4’ 000, 00 
Loy i GaN a ea eae Senioruign way enginoeternt Seri seat s st cyte s'sltaielslaetne 2’ 100.00 
oo ae Chief of party... 2-202. 2225. tee sells eee e ee 1’ 800.00 
[os AN Se a aa Tramsitman .-.....-2-2-9--2-2+0+ 2s eeteseetee eben es eee 1% allege 
Pew. Soho! Collaborator... ... we cttee: watt aunad oe aT” Haeteeg 
Wellay Eh. Wow... Senior highway bridge engineer... ..............------:. pte.’ 190600 
Helly, se lorence C............. Typist.......- WR ae Er Tie Gc DDR eee pom. 17300 
Kennedy, R.J+..............- Mechanical assistant. .......-.--------++++++++-2++- 220s 2. 500. 00 
Kercher, 0. B................. He eee a agit MIME ee oe 1, 740. 00 
Pere ielen Bi, .........%----- Fear Se eae AE SET G7 CESS Ta Ba he 1) 680. 00 
os ES ey ote NS aa Junior civil engineer... -......-...-.---- 3’ 300. 00 
Womiger Fo Be le Senior highway engineer... .......-..-----+.-++-+++.++--- 1’ 500, 00 
Kiddoo, ta 6) at aS, Let iat Clerk (typewriter)... - Poets Cie ECOL ciclo ccs 1, 320. 00 
Kimbrough, Mattie L......... Stenographer and typist... ....--------+-+-+++sssees+ee- 600. 00 
Kines, Welby.............-.-- pio AUS ED eel ons Seana eye rt tt 2, 400. 00 
Ei nN pa Vt pps DORMER Tete 7) oC: ey RNa a RRR 2) 500. 00 
Ry Canaan Benlophighway,oneineer: ..te-0.0 eset seen anben onan Seah 
eauardze, 1E.K Clerk-typist.. 2.2.2... 20-0 2ce nee e eee eee eee e ee eee tenes ae Le 00 
My iene 0 ES ees Clerk (stenographer and typist). ....-+.-+..+-+++++-+-++. 500, 00 
Bonet, Fo As. cokes Highway Ongineer. «2 wan te a eng a aeneln tie oiaie 1. 320. 00 
Knox, Agnes W..........-..-- Stenographer-typist. 7. Vey) WUIy STEEN fauna eninraaens SW ani 
Kossa. 2 Aili & Soh ee con eS ae a Mechanical assistant.........-+---0-+-- +2 sees ee eee eens 1, 800. 00 

Spe cae het, OSs Oe a Highway draftsman... ....-.-- 2+. 0+- +e eee e cece eee eee eee ; 

Kuphal, H. H.........-. VLEET AS ESPEMGR PRTG ORT IIS, |” SC METRO NEE: 1, 800. 00 
ta erty, Wah ahs wee eA eee + Transit Man ....-.-.-2- 2-0-2 eee eee eee eee 


1 When actually employed. 
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1922—Continued. 
Name Duties. Salary. 

i iver $1, 800. 00 
Ldn) DsW 0. veo eres - 2545 «1 TYenS1t A» seating syria TO NRR peer ods 8 oe ee 1’ 500. 00 
Lambrecht, Irma L..........- Pia lactiy Meee terse Dore a ee, eae 2° 100. 00 
TWD Os dyeetguibace yea ene s+ Chief of party....... Sere eee 5’ 500. 00 
Lant, Ue IN IRR ES Ht A id ty Highway Meee OUSIMGOE ap be cat ect es Se oae eo a ae ee 2 1000 
OBES OT date og yaw Chief of party... apa cniee oe ergs tee neo oe eee en 300, 00 
eee Me Aes vial ew etal Clerk (stenographer and typist).......-.---.--------+--- v 140, 00 
pM ST EE ae a a ly TRY POWTER eo. cing oe aw clew heniet mite = nee ema teen's bn semis ae 3” 300. 00 
Learned, CnC. po ok Senior highway engineer...........-------+--+--+---+-+-+--- 3” 500. 00 
p STE ao DOM RSLS ANT he eo tale ai FLIGTUW A FBO SANBGE: « sr/-gen tami (EARP ERMAN eatin cares iene 400. 00 
Deckigy da. Bates beat cme cece Chief of party ........---.------eee sree eee tc eee crc 2” 100. 00 
eS NB RPh de ideals ha Junior civil 6hp Neer. 0 ee bog fee se 2 ee 
Brevageie AAG ba Se oae wee HIGH WAY (GR RLOPE a “rach a tannin wae rete Odonnee 2 400, 00 
Ds anna Pape rear ees biheptoanaatttk ide pt mg an mae meray y 1’ 320, 00 
Lightbourn, Lucile Fen eee Stenographer and typist....--.-.-.---.--------+---+-- sae 2 100. 00 
BTOEC Beis 3). bade as ieee es Highway Onginoer. .. 0. 2.2 mag speiep eb s- basse -- 9m 3” 600. 00 
VAEAIIA NVR) Vibe toes lees wena Senior highway bridge engineer............------------- a one. Oy 
(0 Re pa ad aye TVSUST MMA. 2 3-257 777 289 One ER he 2 500. 00 
Davapeston, Ry Oi. s es oso HIgh Way CORI rina tne Rie Mone” Eames DC Cieene >” 100. 00 
Rear Da votenrezccercite Districk BRpiicorheer ©? DOSE CmATOID Lincs ae 4” 800. 00 
“TR A hee tet Mat yllelar istrict Ohgineer . x. .2 se chee eer weoe se ene ees a 
eee i ‘ w My Bhd OSS ave yy he Me Bookkeeper (stenographer and typist)......-.----------- 1 ae a 
Hels Vig a Us ded let deleh lig District ongitiedr joo... sources pene oe gay 
Lotter, Lr pe eee Senior highway engineer. ........-.--------------+---++--- 5 Lon on 
LUM LOS, J bs cate nse ai cpethot Mees eee ET Cae a | 7” 200. 00 
Lowy Marion D....... 5.2... TY OW EILOP Ss 3 oat at 5508 ar ay ala een OD 1’ 740, 00 
ESRD) RN THN lid OM a eaeg aan Highway dtattsmian. 3.22 oe ac sip awe ea ses = m2 5 we =: 2in ae: 
set SEP nal Ve Ale ely eddie ely lei) Wriginber OcOnOMUSt - . docu ema one ER oe en ee pete: 
Prentice toe eee Senior highway @DgiNeer,. <2 «so 5-s ap ae & = 2 - toes egies a) Pea 
Biciime sO 7G for ase Assistant on road status survey.......----------------+- 2 OM oie 
McConkie, Mary L...........- Clerk (stenographer and typist)........-..-------------- cena ae 
McCord, Ea Pa AUR AGEL Special agent....-...----- 2-2 + +2 see enero ee ee eee eee eee ee 
McCormick, Bie esis ip eae Mechanical engineer.....-...--.-------+-----+---++---++-+- O Gon bp 
ae pce Cesar papaya hte coe ooo ga 

i t Hite: Dis, ww eee cole ec col WOOL OT DALY 5. oc creo tre asieinpaboa eae eee iol eile se ste oleae 
MoDonald.W.  Piky hp oh aay | Assistant on foad status SULVOY = pwesanti-c-+----s5ss seus -m. : ae oe 
McDonough, E. F..........--- Automotive mechanic... 2... 26. sdaWRS- 2: 3-45 y erry rr 
MGbnOy Csi Dis oo + se coo oe aye High Way SneLLeet +2: tace lati tanta ens ho cer eee 1 200. 00 
McGraw, Marguerite M........ Stenographer-typist....-.-.-.------+--+-----+-+++-+--- 2000; BD 
PACKGEI VEY js Gi wk oo cccec eee Senior highway engineer...........-..-------------++--- etn. 
McKenney, alias Sal ele eee Highway 6ngineer.. jece tiowe-\0 sae munee be pie = po-= seek etn 
McKesson, {haps H hepatic ete ioe Senior highway engineer. .....-.-.------+-----+-+-+-++-- > eas 
McLane, rok MEN. ile sell Ai Highway engineer........--.-----.2--2-2---2- ese ee eee eee MEE. 
BACMAC TN! FON ISS. oc sot Junior highway bridge €ngineer..: ¢.cses—- nas - surah cee 4 Stee 
McMurtry, uy. REE Bahar miner Of party..-...2-- +... 22s sere eee ee ee ee eee ee eee 1, 500. 00 

McN WU pee Bue in sce ere tee] CoQ caay ee 6 ORS ep ee Ah OR CC oa ee Ws Ace eee 
MoNern eV BRON PS Hoa ean aT Senior highway bridge engineer... ...............2...-..- ? Ben . 
MacBeath, 1D Fa) REM aN Ny Superintendent of road CODSEDILGELOU anaes cies wire eee 2; on A 
MacDonald, Hazel B.......... Index and catalogue Clark. 2m. daddies haan tent ee =a chine aia 
MAREE. Diy a4 a6 205 ee pice Sane Transit Man. 5. <-.+..+ + <epict etre ON ee nn a ee 3 EDN a 
DRACHEOVS SM. Da, yam 3560 bmg ce aye Senior highway engineer......-.-.---+-----+----+++-+--- pie 
Machachlan, K. A... b..s-.0-- Assistant highway economist............-.-.---,---+--+- yuan 
DAA GO hg occ ee oes Senior highway éngineer. 2. 22. <b eek sai es me mee : Bi 
Paeaa Tre NT Wo ods ning eo aie own Highway draftsman... coc tetgetet tesa eter cece eerste cees ee eae 
phone Ad Like ccc oes ce Assistant.on DOaC SUEVCY clpuiiten vr - eaete- sale nena cineneee yay 
Mages Martha. i202 Selec pene Charwomann. -. - 'nicns mein a np aideingie melgini-s = ee 2 mene ee 
Mareey, Gordon... .c-cce5 rene Atitomobilesmecnanic..: 22 st emcs Qe tuetides oe eo es eee ans 4 
Wages W UA bos cece nee esses Copyiss drattsman.\. .)....5-.caneheakuete tess oo kee pees petri 
Marshall, J. Mit. seees, ES Highway engine@r.......:.-- apt sumpadinee soem = pe cane ee 4 
EES UE Be ah ey ete NaN a ee RN Senior high Way GN gin el)..« 4,05 sian ot va bed Sa o> = ene Seri ap 
Marin) AlGe.avi5:. cs. sales ox Ty Dish ioGa Wy os Rae Cee os be ote n = enemas oie ete ae eek 
Martin, | DOFIG Ki es osu ones are Clerk: (typewriter) .- ai deed stipe beavis hese peepee ents Men 
PEAMENEL SE acs Sete aeoe see ses Highway engineel.. .. - nica) sp weaerebtehithse 426 oss orae ee re 4 
Bigs Litt ie deu cco es este hs Highway Dridge Engineer... . storie bndll see once s er ee eee (olathe 
Masters, W.M.co.ce-seecrecee| Mochanicalassislant via ase sn. Se plpverh tunes > okie ss apie ee. vt ee 
MaGgniae) J) jit. tvascas pee ees re Highway engineer... os. osig «nn cin sa peal pees seer ecerere ? es ra 
Matteson, Bi Ws... ..5s.s-04-8 one Highway Cn eiN hs sav acne heal apace ess see seen ; ug 
PUUCUSUB LS orcs rch oe hes OPK... snes islet ne ie us » 4aplepinenonaragite te pte ees sade mee 

Mera RIE res 5 2 o's aru Senior highway bridge engineer..,....-.....-.-.--.----- 8; ie He 
Melton, Low Alta, : ..-.se.06- Highway draftsman... -)saa way cep venareeabid- kecres > 5 tee teee Lo 
DHOUTICI, TEs. lee eee eerecess Highway) ON 2Ueel se wiccnn +o a04 anes dink ene pea els setae See 
Messigman, Ms oe cls desig x hake ota CO 03s de sabe SW eee Ai wag handel wie hatmite 450 osnp sche eee 2 
Méetnwer, Maied seckctepecssaee Clerics vc Wats 05 2850. oon 0 2s Koch ena So als » acs Gk ae Sane doi 
ET ae Hes SESE Y RAR ea ne a AUGILOT oh sak Sagres a aetna hee Mes ssa cn sd eirate ia See 
Miller, PLOCEHEO UA. ai eas ogee 5 Clerk (stenographer and typist)........-..-------.-+----- Hi) oa 
Miller, ea Bika 1 SOS NES Ee eae District. engineerf.. ogcamk eculdemacs wade des ke a6 cules eens Bote 
MMOTS Wi hse in soos yinw nee Messenger boy. .... -saglp tame bak ppireld> ms sce s555-5eq48 b aaa 
DTD CIR PE | en Oe a Senior highway Ongineehs nr sads een deaeile's = <4 <0~ 6 ses cn ge $e 
Milwain, Margaret | AMS CO a ee eee rie cin wet hhin dt Cale a I ee a i ee ee ee 
Mincher, ET CEN CA aN SOHIOn Mush WAY CUZINCO, 1. asda sean pe entesen sq auae wan ere 
Mini, T. WEN te eaateg eke. Highway engineer...........- ‘gnesieis'o § 4 4'sls 9m eee tn ote re 

Mitchell, GSA 5 ROE SU ROT, Benet 6 Cy pel Pe Re Le tate A ype del 1 nee Peace ete CRG cp a ake eee , 400. 
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bd — 
i pede ‘ ty $1, 000. 00 
BL VRIVE weenie yy ene ale YPISU. .---.--2 +... FICE ae: bag tek tabs tahiti 3,300. 00 
oe. We REE EP LADY HAN prey) Senior highway engineer... ....... pease hoo ns p.m. — 125.00 
Moore, Donald. L : Piao eee Junior assistant on road status surv CY-----+------------- 1,600. 00 
I argaret Myvi she. Soh) SES ue See eur err Hoy AEE -m. © 50.00 
pone ied a Ap AUR Rn DN oma Stemographer and itypewriter sos eset cs yt Bott att. P 3, 000. 00 
OME pee Citei contenant tanta dais r vine Mr deta we ANAM AS 1, 400. 00 
Moran M. Eileen pee | Rese eh a eS Clerk (stenographer and typewriter) TTT ile Rama NRC aor Mea ial 2, 500. 00 
PISA, Be i Highway engineer... ...... GWM SOLNGE oe cee scape ce 3, 600. 00 
POO. Cte p SoM Mak cia 3, 600. 00 
Ng ead § i A IAS aes RENEE Death ia Re eS ieee dao 3, 000. 00 
Moskowitz, Jack.: ..2i././002.)+22: Pg ey Leathe hee la fos Vanes aned UMMM icueus te ckous 2, 100. 00 
Burnie: Delos. tee eee. « Uh ene Ton ae Baas 2, 000. 00 
Murphy, Montreville.......... Auditor... Ha Versa eeaul Fl... 1, 200. 00 
Murray, Elizabeth T.......... Stenographer and typewriter. .......... Riek « 2, 500. 00 
Muttay, MA vce oe Sean ck eanamlare Sician yr pay 2, 100. 00 
iso Si Fae |e Re aaa oo Cee tii ho ee 1, 000. 00 
Mayor, Wdifh yo) vc... yak ces G. stavne Sree’ Ce MWOdL. peepee cunceies, p-m. 150.00 
pete) si) grate Oey Ae ke Assistant on road status s POH Lok. cos ee 1, 600. 00 
PICU MONI BNL Y SSSA Ls Clerk... .. lecianeh teow FiLareIeP MU cen eee econ 1, 200. 00 
Newton, Marie G.............. Pe orbs Gin eaia ee 2, 500. 00 
S18 0S ALE OD GR OE eles an Ses on ewan Wiad Co biscsiet 3, 000. 00 
Nickols, F. A... .-.2--0-----|-23 Sc peaece ad Oi ala ineer Ve. CR | pia 
Peete eC AT. Se el ae a 2, 500. 0 
Nomistromi) aT voces. J.ce0 Ce tt) ed Wa ee) 1, 800. 00 
ciate UN eae ee Pe Soe Nee 2, 400. 00 
Sp Oersbain, Siar re. Hig Gt EE 2, 500. 00 
Seamer ids EP) ee] ae ites AbeiphipaDR ae MOMENT Sipe: ice nas: ab sagen 
Vege 52 Gi UREN CV Ue i ROW EOE: PAD pauabad on ee EEL bape sabe « 2, 500. 
Odendahl, I. BE... 2.22. eo eae aaah 1, 500. 00 
Odsted, Florence C............ pane ak cacac e f ERNE ine! Cp pee ONT I 3,300.00 
Be Wels ee Senior highway engineer... . . He tit 3, 300. 
2 i a ar eee ated Bn WRIA ee 1, 800. 00 
QrReardon, Dy @2200 Senior highway eigineer 1202200120000 3,600.00 
ot. EAS aa ceeiiats Senior highway engineer... ..... OM tun a 1, 600. 00 
Ostrander, Minnie M.......... ciebene DIMER N Liao RMIIO VENUE bose ort, y ae re 
eens) luvelyn ots 22... <4. Nb Aandi RH CO get 
iiss I bon og SO ee Poa Tot AT icant loch ait OPO al a , 680. 
P inter DG Be ee ee Junior civil Se RES Co 3, 600. 00 
Palen uN E 2 OCA ee Piopeaceag pecker ne eapamencs UR A aaa ae 1, 320. 00 
ee ie foal esha pa geben 0 5 Parle oT a 3) 000. 00 
Patterson, J.T. 0000 2-0..2- 2. Senior pe es OF pie OM 1, 740. 00 
Pearce, Fred W.......-..----- Pe ee eit 
MOE ho tre eo to. Late Rp Ee a aout Bap eh gan SMTi, aie SEMIS 4, 800. 
Perce. Mo ce. PRE ean kT 2, 500. 00 
eas. Wy. Le ict vaio bar caps coe aleamenG Ieee haaiia Ree aaa el 1, 740. 00 
etkink WAT bebe etc USOC NS OR tht 2 saa ass ae ee cry 2, 220. 00 
Poters (SU (RES aa Automotive mechanic.........-.-.--+----- Saree Nea Ls 2, 400. 00 
Petes, W. Go. oe -c0se.2-. eee Bee a Sem Lite CCMA SE coe aber 
Be Cok yeesss-2--~- h Clef icon te gly ene See ek MONTY APIO OLDIE aap pertenrnns 1’ 500,00 
Phillips, Clyde TER Sy iaine ait doris, NAG NE POR REG, 5 DOR OO Ae OE hig Cae 2 ’ 400. 00 
ere ae 2 I ANN accel con Te Mant hE an 1, 820. 0 
F heater tly ccs ss Clerks (hy pint) ii 273/52" eee SA 1 Rl , 800. 
Oo Ee aai Clerk (knowledge of accounting) 2020000000000 2) 100. 00 
Poe. G ene ene SEEN ye eee gary 2 ea emg ne ceeer | 1, 000. 00 
Pollard, Nell......+....-+----- LO TOS TN NOE Y Dea UGE Hs = 242 GRIERAR oe H or “i 
Porter, Frank G.. 2.2.2.2... pean et ea Pluk lone tas) csiecarts MMM R in cuhine eaete ” 600. 00 
Potter, M. H.............----- Messen Set. Boy.x fore, + 2 caus a2 SPAR UIML reenact 2, 100. 00 
pee gee P RAYS hes Chief of party ...-...-+20-+21-ceeeeteeetteeetesetree eee 4, 800. 00 
eee Ga ee Pe ne SACLE ee tr he gedaly ie or To 2,100.00 
Purington, H. P...222222220.- Bp arlgs fds Sosa ea geet RR Oe 1, 800. 00 
OSS Sh i ee ce asa Clerks A OME RNG 2 8 VELEN CUA, SEIU soos cttnere ees 1) 200. 00 
Radford, E.G. ..........----- TG PISh Sed gs p> fo aman n CLA Civ OA OAUN rents enn ste 1, 200. 00 
Ragan, E. Pearl..........----- Arr BO dana sec apg soa ts F5a see MEUS< crosttet rete 3,600. 00 
Rapelig Nera Sia Aa ‘Senior highway engineer. . - SAMRAT oe ee 3,600.00 
%, ¢ St opp Seach 5 Ce Pe O Ue sae Cee ; 
mee wa AAR LtS lean SARARMIII TO | 2, 400. 00 
Reh od a ES ee Highway engineer... .... Mie GT | 1, 200. 00 
Reyes, Jennie L.........+-.-.- ae ee | pared 
Reynolds, ie Mirco denen eels dt ineerts Eee SV ae ee 790, 00 
eR er rer | Maccan gory bOdtih Gulale WOOF IO EOIIEN,. lorctor esse nasal 100. 0 
Mbp, LOWS | oe ce. ene pe ee 5 aes bwne® 
Richardson, Lena M eee cag? C auffeur TSS ee Ba EE Saye hm he eed eee Ore I eae ane Reser e eae 1, 200. 00 
iy 3 sal paee ege es. Stenographer and typewriter. .....-------+++-++-++-++++- 1, 320. 00 
(EES Coe aaa cai em a aaa USC 1 Co RCN _m. 150. 0 
Biden, Ethel... Aspigtant on road statumsctwey taeda ic... c. ERAT iy 1, 320. 00 
Ba Fastin Witicscc ca. Stenographer...-.-.+--++-a0.Jeiuiveddetterenvwreens-avaal | 1) LeBeh OD 
oO Pe ON he ae ober s co Le.) a RS a Sane 
Robinson, Cammie 8..........|----- do... 
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1922—Continued. 
Name. Duties. Salary. 
hobinson, Bh. He bor ei Highwayongineer.... 2.5 ce veccc esas hee sr nee $2, 500. 00 
MOGKetE LOTS O ary nat ke IO ie ces oe < teaadbalod Sa ae en Ud I 7a ct ee 2, 500. 00 
ogers; Ralph. 212502... 0c Highway, drattsinan-... ¢sactacnsewemek oie ceca ss nesta , 1, 500. 00 
Roork, Helen’ Me... 0. TEGad CLOT So. cc se cacas caaene cae See te ee See eee 1, 800, 00 
VOD, Ay Chap ciosie wel wae wooo Highway Bligiieet icc. scew-se davies ate eel ck ka cake 3, 000. 00 
ORG Gi iud Scie only espe elanes MOE | a pn Pie ae ne cece roan 2, 400. 00 
gotumeyer, Ry Aw. a Mechanical assistant a caeunsecine deemta-t> oboe o oak Coan p.d 8. 00 
RCI Bd igkeas weneae ee ® Highway Gncineer |. . wick ki aerud mie oeoee ie: cone ccs he knee 2, 400. 00 
BUENOS, Tr Ge we coke wales senior highway eneimeer...anpeved-wslerate cs sels seus sees 3, 300. 00 
pares Win ste ek ke eee Méchanical assistant... .i.3..be ov kbe seek bethce ee ce conee p.m. — 150.00 
BL VMOPr AS ui eo oo oe ok Hishway engineer. oc. 7 i oe Cae eee eke bet oe tock eee 2, 400. 00 
Bader ing Lie. vce ive eee tee HOT croak aes Uo ae cee et ee ee 1, 400. 00 
potimler, J. /D.45. 0. .tae cob Sénior highway engineer. ....... ocabbesk sts aces see ates 3, 000. 00 
peliyertz,' LAOH. ese k ks Highway éngineeti seta culmesnceeate lees. cece ae 2, 500. 00 
Beomielde J0s.S) 60 Le ee CUISL OL DALUU 7... us ots cree tc bkidmn ster een ec ote here 1, 800. 00 
ROME NV Juv bean aus sts cess Senior highway engineer: .<, 12). wile. sac edema. cose oe tee 3, 000. 00 
peepee 1012 2 oak ohn boa bb AL EILLORS S.C 0s cee ee ee ene a ne a eee 2, 100. 00 
Selfert, Andrew... +........... Highway engivioer.: .i< tame ssmeedeacineak choeee sae seers 2, 500. 00 
Seifert, Maud Mio... Head Glerk 008 Chee. a cee Pan Sees Oh hoe ne 1, 800. 00 
pejeny Herman. .....%.25520.0; PING PINs is ede dee MARE ce he eae 1, 500. 00 
Semper Chas. His... .c cc .ck ee Superintendent of road construction..................... 2, 500. 00 
Severson, Ruth T..3-..2....05 Sténographet-typewriter. 2... .2. seheckcstersaccnes sence 1, 320. 00 
Sexton, Frank P.............. Highway ongindet..3 co an bare cuemneetes tease vor ome ee 2, 500. 00 
Shafto, Marguerite A.......... ClOrk. .< oc » we sade oe « ooerck a Carrie anes a. ee 1,600. 00 
Shagkin, Arthur Po. se2 32% Moessettper DOs... 03.5 lew conse ce Meret ace Creme 600. 00 
Sharts,{Stanley R....2....2... Senior highway Sugineer. «re<. uses ceudeet os esse secnecse 3, 300. 00 
phaperpA. Li, jf.sss.<s.s6..-- AUG ee te tees sce ace eck aoe Seen cat ete. a eee 2, 100. 00 
BAAWE dl. Doss bub dd see acdicas Highway engineer... 02.2.4 wee wade hese ose aeee 2, 500. 00 
Siemard SUK shies detec cccce ct. meee CO ee Co ce Oe op orien ais tees irae Mae Oc Ch ee 2, 500. 00 
Shioesiiaicer ON. bs keacs cel gee Senior highway engineer. ........'...ddebasatees.ss-.-- se 4, 000. 00 
Shoempker, ROY H..:.. 22.2000) 00 COS vn sw stn 3id-plaay abre bone en Gd eee ES Get cl oem 3, 000. 00 
SOR Me. dt ins Pes oP ee cea eee Chief Of Darby aienc ecude hitwk ade tapas bees. eatecake 2, 100. 00 
Shufelt, Margaret S........... Clerk (stenographer and typewriter)....-...............- 1, 600. 00 
Bhan I. Pedy eile epee tae Senior highway Ongineer os ssdved-eomeam-ye--+-> 0s eu sten 3, 600. 00 
Sillman, Helen L.....02.5..... is epi a OM OIE ESE. PARE EST SR a ath ted ae 1, 200. 00 
Gimamine BH CN eres eee le ee Highway engineer? oso. takeweetaae ges ----s sas eee 2, 400. 00 
SOIR IS Bon 6 de Sac eee es ees Mechanical assistant. qaciscasPeat Rett tase ce ses cueeee p.m. 185.00 
PRANB OAL A ecu ds oy PTSVSLUINGT Ue. Sc 1 Meuleln igre a dette umerrenbe Ute aa oy cone eee 1, 800. 00 
Slayer, Maryi Rested. ces Clerk-CypISt., - 2 suimeeialcn 206 paid eee eee cea cle tod: 1, 200. 00 
SLOMAN EE OLE. Senne sta ees Senior highway engineer.ciae.qeeds-Paebdede sc cece Conte 3, 000. 00 
OC) 8 Cee i See aie mene | Chief of DAarty - -symuadcs cau dedigt @obwapen- et cc. sts codes 2, 100. 00 
Camila Wis Vi deinen ouanienerataets Senior highway engineetii-s ec. ssikawed ets ss ses ce ces cen 3, 000. 00 
BIO OP et So eee i Calef on party 2 vat ie ge bi clei AOE kiss ol cs woe orem 2, 100. 00 
Smith, Clara Belle............ MPONLOLTADIICL...c+.% css <= Mee eiiigtes SUES EMEES Ree cae cae 1, 200. 00 
RIEL, SEP VV, Vos custoraernraray owns Highway engineer... cuts mit yailow 19 bale shee > cee bacn 2, 400. 00 
5 RS a) a ee en RL pa WO caves sia'e nn xptepta iin tai AP gee enero proc tcat tae 2, 500. 00 
att, Helen. 2.2 oo. hays Stenosrapher. —.'. <4 crea chutiea we gece hake eck wa we eee p.m. 80. 00 
he ut 81: IR Oa pa et Superintendent of road construction..................... 3, 000. 00 
Sniith “Mabel Cs... ....0.-...% SlLenorrapner andty DOwLiter, 4: .n dies weeks cs sce eee eee 1, 200. 00 
AMPED TER; 23 ai SUAS Eck s bts Gules Jornior civil @ngineer. oc... asec ss Hee ae eed con ee eee 1, 680. 00 
Smerte Whes 4D ol ovo Senior highway bridge engineer..c.......,......--c.0-s- 3, 600. 00 
Snveder) Win. Al. ooc2.ks eee Senior highway eugineer ls tu s9* wis add te tec ele ce we 3, 300. 00 
Solomon, Gertrude............ Copyist topographic draftsman..................22.00--- 1, 440. 00 
SOU e TA hak cake oe Senior highway engineer: Gules sjedaetGli-..c..ceceeess 4, 500. 00 
Spend MHawitvO S132 eek tes, Assistant on road status survey..................--....-. p.m. 150. 00 
Stave CoM Stes ckhasaeee AUOITOE SS. 3.3 tad Tae eae raha bet vans cone. te on 2, 100. 00 
poy Ie. Tot ias peaks beees Assistant highway economist. -- ..weulgo.. sc cs te cake 1, 500. 00 
Steg ML. sinuses. se hued Clem fee SUC eS Cee Seat eee ee ns eee 2, 000. 00 
Stemmons, Wim. -R:...cktascket 'EFANSICIIATL (Vos. - 0h wan a'd Cee UR RUMRE De ale le. oon eee p.m. — 125.00 
Stevenson, Eberle U.......... Highway engimeer ao? . Sc bais Pon Pale oe oe eee eee 2, 500. 00 
Stilan,/ 0H ons ss vee resis Senjor highway ongineere ius. sree oye c kes sc cee 3, 300. 00 
Beoddard, da Biss sauce ks au. T VDI. a6 Stes 4 ae nan ek van cag ER A ER ea eee 1, 320. 00 
Sigil Ap « Peay Sean een pn ee senior highway engineer: -\.... gsi edtbch..... ses cce pea: 3, 000. 00 
SOME i Mary dsidnctclsscsixas Typist (knowledge of stenography)...................... 1, 100. 00 
Swain, Clayton E............. Highway engineer au.. o2 i ei ee eee 2, 500. 00 
yrteneys J. I: sce teseaveasss CIOL el die nc cen aan ae Uk < lanes ets Lee 1, 680. 00 
Sweewser CL eckpessdzcanas District engineer iieis ce veds Ua welled soe besa we ates 4, 500. 00 
Patbot Grace Elec sascobe os Book rea ner as te ewe wes Slee eee ne Dee ae 1, 680. 00 
Waren’, Ved Jiinsvsn.Sessnsh Mechanical assistant 2... 1. %... Walebtihe teers: seers p.m. 175.00 
hs sd Ra oe ae race Superintendent of road construction..................... 3, 000. 00 
Paver Bs Pitas ce eeu sss. Senior highwayiengineer ss. vid Wivawiel® iis. cla c cece 3, 600. 00 
Ta prCr El, Dts sedecaGekenn se dle cant Oy eS SEG ae ees 5 GRO OR ER ee oer ce 3, 000. 00 
Papin camel Doses es fives ceeleedes DOs 5 92s bs ak alain, hems CLG reed SE a ES a ene 3, 300. 00 
Pernt Gi Ouse he ecatesatcuse Assistant on road status SUTVEYisi. cede cee ec eee ene cee p.m. 150. 00 
Phata Alexanders. s code. cao DPPADSEMA ong 6 east vans Se KORE Re peas ay eee p.m. 125.00 
Thayer, Florence M........... Clerk-typistos v0 sinc coad snes Uae eee Ges te 1, 200. 00 
ol oh 21 A Ap ep ater ey te epee Transifman veitewatve t asc tate. bic...) 2 kone 1, 800. 00 
Thoias, Mana A siysiiedsedge eR es ea Bhs an SL QU e eo ae a aoe Sree 1, 600.00 
TRUM AS, THA OG ee oe on weloews Highway enginearhicts weortnd. taleys tek. Cis one cae deete 2, 500.00 
yoees,) Bell cas eedwekicecuine PPB DSID AN eal ae iawn wel ReCarinaNna Se Poe Snes 1, 800. 00 
Pimeies St OD yon clues Highway engineer.,.......... aS. 9's eae nee n> aie bee 2, 500. 00 
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Name. Duties. Salary. 
PEMA, MOTUNAK ond cc ce enn = CTBT ete Ga baa a he ee ee ar ae ey $1, 500. 00 
OU 0S Vn Senior highway engineer... 0. occ. peter r eee. ss Ok 3; 600. 00 
Pomp, Witgianwrn .tiuosiys. 0. Tynewratants . cot opm eae: Pte wire euald Glo oes 900. 00 
CERES Soin a isha Sg aivie's « « CIOES fac ack Rare ema ek he 1, 500. 00 
BC gS eee Highway cneineersrt 41a tee Ae pak Ce 2, 500. 00 
Tompkins, Kate V............ Typist: ois toe Se, Mae PRR Cah Ue 1, 200. 00 
Tompkins, Mattie W.......... Flead ‘clerks Cee Np pn gy alee oo 1, 800. 00 
Toms, Raymond E........... Senior highwayrengin esr sob... <5: 5 Jessie voce nas ede geae 4, 000. 00 
MOR PL BU cs esas 3 esses Highway engineat gained. 22.5 ose coccgenceedeces 2, 500. 60 
ESV AMG oa coe ce oo oe cae wemor Nigh way elpmeen Mawes uss.. hocdeancdiecccecees 3, 300. 00 
Bereriarer, FU SA so: Junior civil-engihéar . Wass. PIR aig does Redes 1, 680. 00 
Merabic, R. M205. dei se lireea: POE TNE Lert ey de Mee ay 2 ON ATS) SUE ok RR a 1, 680. 00 
[7 7 ol UIE ee eee Highway idrertsimar, be Set iyi rel bee occ ceeds dde ds 1, 800. 00 
SSE ONT ay Sar Junior assistant on road status survey.............---.-- D-m.. “125.00 
peerless Were free fst 05 2 Junior civil Grigineen.. Aen Te ey ee 1, 800. 00 
Wee UOUIS AP ecu hinWis oe cn Assistant engineer on road construction................. p.m. 200.00 
Vandersall, Ora E-..-......... Clerk 2 oh eae UE LISIN OD. Coe Se eo oes Pb sec cae oe 1, 200. 00 
Vaughan, Mary E............. Head clork 4titauws jap ares = sane Da 1, 800. 00 
Wenepic, Reider eer. Clerk (stenographer and typewriter)..................-. p.m. 60. 00 
MincentvG. S23 geese, Junior highway bridge engineer.....................-.-- 2, 400. 00 
RG LET | aa es District eneimeeren i tn We) Pe os ete aee 4, 800. 00 
Namddell, Goi. ees bets... Highway dratismiam (papas ru rc ces coy fo ss aka ccn te. | 1, 920. 00 
Wemcmmvoral: fry foc 3 tet Collabora borers Bae Leer POOR en ek ys ee ee Dey; 1.00 
Weer ary Mos dood kee Stenographer and ty pewriters:s 6... 0 ce saad Mae eee ve 1, 500. 00 
Beaecocid Beds ye. sss: Highway eneineer 2 Meee: fect i ee ee oe 2, 500. 00 
Walker, Helen W............. Clerk (stenographer and typewriter).................... | 900. 00 
Waser ViGlaes Pict Beet fens Clerketypisth es wee eee ph ee ee tet ta Ss 1, 320. 00 
Wallon uzabeth Acct. gecesi jen- dO. tae RP Ae Tear Bo to dle Wk Mom ducted ators 1, 100. 00 
Wralace, Henry 530 .2..2..-... Transit manatee 21 Jee ee Pee Re ee oe se p.m, 425.00 
Wallace, Stephen A........... Chiel of Darky .i.ce. lem, tea oo ls earns necaddes os | 2, 100. 00 
he JL IRIE as Celie lia ia cela Dam ale oun itty age Win bok odin ly ale Bachan randy een ie ge 2, 400. 00 
Walsh, Joseph A... sci .ssecce: HighwaVieneinGer 2) 0 eA sh lo. bey kn ee bteret en deh 2, 500. 00 
ym SLE Aa ee a ae Auditor....... Peng Mie < eae eran. nue vee ge tat eeat PHS 2, 220. 00 
Watsert Ores. re, Mechanical assistant... .. EE. Gewea a Sade d evens’ abies D,m. _ 150; 00 
Weekley, Lillian Cio... 2.02... Stenographer and typewiiters 0.2.4 f. vie ede seecnan som 1, 680. 00 
WW elic, aterbert.G.-c sec sce. Senior highway engineer? 41. 6... oe IP eckson 3, 300. 00 
OY NOE ea ie GO. = DRY Ch IIE Be ead oaee sd cha ddge cis cuaesc 3, 600. 00 
OS Ue Se ar Re Sn Chigl Ot Dari vic. thet Mb Ee mee tact he cw caeee ec aees sels = enix a 2, tba 
Wetther, ae Pe Clerk ee age aaa tied He eee oan Seay ae sae at ayer a2 on = 2, 000. a 
Wredon, A. Bes2..se..25.25-. Junior-ciVilenginger. PALA. oo... aes aeatead cba dase ee 1,740. 
Rerrettery 10.560 os sac aces nceoee District eneinieetes 2 2. 2G fo cccc ce waco success aconace 4, 500. 00 
wrnreien, W.M.:........./.... Clerk 22 aana8 Sa Ee eRe ceren ree Een eee 1, 400. 00 
prem Ot, Cr, bea... cook as ces Highway engineer .....--2..----- 2-22 see sees eee eens ene 2, 500. 00 
Weive? GO. C.. ns Sete coe eee se. Senior- highway erigineer. ...2.......5sc.ssses fase dees 3, 600. CO 
Whiteman, F..W.........'..-. Mechanicalaggightnt. Te 6. ec crerelaia omen Westie AG p.m. 225.00 
PuemMOre, Fo Be... sk... Automotive mechanic; 4: ......-...-.---.-2---.20-5-ee ees 1, 800. Hh 
Reeaker, JoA... oul... Senior highway engineer............-2-.-6--..--2---0--- 3, 600. 5 
avbittie, G. D-.:s.cs5.25204.:: Senior highway bridge engineer............ bet teh ad dies 3, rahe 
Co eC Oe aie Highway bridge engineer... 2... sane n eee ener ssnr ese 3, 000. a 
Meare MSW... 5... c.c2es0-- Senior highway, CMeme@ers. (eo... << ccs cadens ccesocanneee! 3, 600. en 
Meriden. Fo ..0 2 ro. Transitman...-.... degihag We eis 2054 awe n vas aeisaae <tso5 hs 1, 800. m4 
Wiliiams, M. D-...:.......... Senior highway engineer......-....-----2.---20--eeeeee- " on “ 
Wy itieins, Mo R 2 lo. eee Typist. ..---.------ 2-22 - cece ee eee ee eee cece eee e een eens | Patient 
Waraeie, Fe. G. roa} s..-.-05- Highway engineer... ---..--- +--+ eee ee eee eee eee ee eee ee 3500! 00 
Series A, Vas... 5... Senior highway engineer. .........-------0-e-ee ee eee e ee) 890. 00 
Williamson, G. R............- Automotive machinist..........-.-.--+++2ee-e eee ee eee : ae a4 
Wilson, Mahala M............ Clerk-typist.........- 22-222. ee eee reece eee e eee e eee ees #500, 00 
Ou" ER be Chief engineer... 22.225 since. secs ee cee eee ete eee en eceee : pod 
OO ORS ee ORIG! beisged cs doe 76 pansies sate hot tees ese sake 1, 380.00 
Witt, Mrs. Mabel............. Clerk (stenographer and typewriter). ....--.----+-+--+-- 2 100. 00 
ere bs, .<. PIII... A OCOUMASLID. SORES: ob Les Son «ne tia cista ote oes ctewiasisins ae ane? 
Womack, Preston............. Clerk.....- ra Ae ll Ol ears ee ee Sh a ne 4’ 800. 00 
Sa SEO a IStraCt GROIN Oat <P Gacia greeters terse csr arsess sess *-' 2 500. 00 
A AI OS ee Highway engineer. ..----- IO aE ia eran an aE 37 000. 00 
WEAR Boe yi. sosdcoen. ss Senior highway bridge engineer. ...-..-.-+-+--+++++-+++- 3 300,00 
Se, Senior highway engineer...-.--.-----0++++++2eeeeeee eee Sta 
ie on soc csce se se Highway COs Ger. > gcpacwern encase aswuascsivecccss mses 1 200.00 
PM AG TS. 2.502.000 20. 2s Glarksty pistier tas sb-naagte atest toneetncte ters se? buat 
TDI Scr bins cout vas 5 62] e0~4- Dain sien Pd Pfc o's 1 MISS 695g om ag ane annins tals s crem'siaininie ’ 





SCHEDULE F. 
DATA ON SURPLUS WAR EQUIPMENT DISTRIBUTION. 


Materials delivered to this department for road-building purposes ending fiscal year June 
30, 1922 (major items only). 


ORBAN ue TE Bs oe. Batali 27 60} Gathedinaie Gaovk ao. ee ee 1 i12 
BR TW NS he hn 8 elie nate gs wae ean 1790p beewalai nie selon 2200 s412 6 5, 702 
WN ITOPS. 2. ese inee ee 8, 420-1 Tecomotivess:. jossee.u sie 121 
dT eR AD Selipneh aaah enti 50 12200 TUL su Dera, tage te tee «oe feet.. 1, 864, 970 
PR SRS SES he Hs dagnaid dees ete 127,422 | Machines, miscellaneous... - 1, 392 
TAP es OS lee esp Ree peed 14.'274 | Mattoeke 00". toivik-s too eeage 28, 740 
Belting (leather, canvas, rub- TOS is). cote die: ee eee 102, 907 

RE PA he oi oY ase ns feet... 112,132 | Mixers, concrete...........-- 96 
| 03 «+ aed ae r 110, 207 Motors... Atco 479. > 
Blades, saw and scythe...... Ts PetOidl cbt cunt ike ES con aint eee 1, 198, 760 
RRS Pen Lat. ors btw haw antes B9rBb2uh Pipeudald wiley te, i shia feet... 598, 710 
Bodies, truck. +: 2.42224 Stith D762) Nat Ae rN ak pounds... 4, 642, 976 
Boilers, miscellaneous... . .. S925. | E VALIOS hain pote one 2. eee 3, 480 
PGR EN MOTD fo 68 dcp oe teal 1, 8649020.) Bhieradiwecudete ie gs o> Sepa 98, 762 
1 35¢:1 We rep eer aee bg 9,642; Plows Corian lu sacs ees) 144 
rooms, stablert 2s Pale J, £10) Pe OLOSa ct sedan Diet ce keene 5, 512 
PUK CUS 0s 5 Seriopan ae ee WISE 1 Poste. 1 GR aes. 2a ee 18, 752 
ETE Dincic Dey eP renee ays 31,-872 -|- Presses? oY TE eevee 297 
Manas duek ss) '*: oyarts tito, 672,920") “Pimps sa 1 ees eee 2, 198 
Game watlroadies os soe. eam cole (42. | eeamers ogi: os. ee 7, 642 
Carts, water and dump...... 879.1. Rolkers, Foadis. 2... ewe ares 1; 127 
Chains, BRIG yee eae WA ok Ad 90 | ae eh A NL ake 1, 109 
eg sa A ee ae oe feet... 5, 4S ctv a Weds tt selen Pes ons ame ee 47, 659 
Ciivests, (LOO Vein sare ecimenracte ee LOCH 1 SERIO! 9's SU eee con ania 5, 144 
Clinelsscas ffs ccrseeeeees 22, 19671" Scrapers, TOkds 1-527." 25 eae 727 
WORT PASSOB Wo i yaek peer Hae L712° Wophebtersvicysinntes - 20. <5 op aes 4,510 
(USS oR Reap ama geyser pe a" 21,910: 1. Shovele: ow Cy Ae 208, 960 
WOvers, CANVAS... 52452 sth, 9 274") Blerona +: Son seen es eee 2,510 
Cranes, miscellaneous. .....- 9G Ap MWDAdese lt No dugte dos ba cee 49, 760 
Cranes, locomotive. ......-... Of HBG ter opinedaete Yo 14, 922 
Cre ers oPOGK 2 5. ri ed Snek ya Stocks and atest 22. tee 1, 647 
CME oe oe ee ee i ele 18/902 iii eto vetined Selage de sus ses eee 28, 964 
TPGPUNGK Bia. set nuns Cada chee cae LESupMP athe. rey lethy a: cee 370 
1 yo SPOOR Ea ila gh 12, Loa \Darke ee ices see ce 998 
Pimaned 28 so ie sen ug ee 2 LID EADS eds iste age EESTI Tee 2, 760 
Bie er at 212,042 1 P ODTS. i. Te oe Bydetinngly) on %- 8, 910 
TODOS fire Late Ace ten oat haa Fike Bn id 440) 9. SM anion On a feet . - 127, 760 
PEAITOS ets tk cc eh dace ghee 1 SU falc ROD Gas tie saan dee. pounds. . 809, 207 
COE in A paar te ie Mey 4,.0L¢-|. SCTE Wai: CAIN T 2 kee 3, 976, 492 
JRREPEALOTE.. os oes tt aeties 307] Serew driverae. }e sis isis 2, 764 
Globes, lantern. ............ BO TG | RSG was + fora eth bold vere vk oe eae 576 
AFFOMOLE, TOAG hes oid ce @ U1. ean . Peeluenw es ec pounds.. 26, 972, 492 
erase ot. eins ae pounds. . 310,:964.)-sbonge 27 FOUEY bees ins eae 49, 236 
MIRBAHO, COUBL uae ee ce Ty Tee SEBO, Von dustte foe v his oe eee 47, 764 
EP EAMELOT So. rcs ceemee sin tana Tt) DOS wit Ereceorn doa ude. Os 876 
Hatainersas, Stites its tern 42,910 Praters 22 as aeravcseeee ee 
AE ARCAOS YR SECC ayia y mig ete AT, O94 | TW IBOE bp etegastectey uit vain. Cine 5, 915 
RUASAYS 20S 2 a) set cee ne Sis nd WWATO\..o: 8.0 iis leas Rtas tse boner 3, 672, 972 
PI BENORS Wiis Lyi ait dips sets. . 2, 712 DO viens oe eee 1, 144, 911 
1 PET A EE ag ee PRIS D HE Parag 14,060). WYONCHES: dich ue oie tncuuhe ee AR 97, 562 
BLOM oe er nee ene thane ar 172 Wheele ocean ae ae 28, 142 
FLORG sy bun nit be oi. he eal feet. . 109, 607 | Wagons, escortand dump. . 1, 107 
ROIS HID 1 rele eee ha al 2, 272 Wheelbarrows...........-... : 3, 906 
FATT yeas oon ge womens Ui kre ware 28,179 | Trucks and motor vehicles. . 5, 762 
TSRINOR it odig ia len see eee Ansa Ohad | SPAMS bie eel ts yee 408 
DP peIEOL TA elses cea wwletete Ae 49, 272 
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RURAL POST ROADS. 
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Estimated cost to Government of surplus war materials delivered to State highway depart- 
ments and retained by Department of Agriculture. 





State. 





pie i a a 
teem ewe meee eee eens 
Peete ececcce ecco cccce 
pi 
owe mem eee cee ce ce cecs 
i 
a 
Sewer c cece cece ra cccces 
i 
Se i a i 
a as 
Teme et em amen ence ee 


MERCUOR Vector bev aien <n 
PPRRISIG LG 5 cones eo aie CoN e+ 5 


Mancsachusetts 22. 2s.6...... 
RIG ATER es. tok cc. 


Mississippi. .-.....-.-.....- 
PERMITE Soro 0 sicko secs duee « 
MOMIAL Maa ae en cement Oo" 











Per cent Total 
Federal material 
aid. delivered. 

2.12 | $2,352,057 
1.44 | 2, 436, 823 
1.72 | 2,376, 257 
3.37 | 4,463,012 
1.83 | 3,189,530 

. 66 776, 426 

. 50 419, 263 
IL Pal 2, 126, 165 
2.73 | 4,244,778 
1.28 | 1,563,328 
4:44 | 6,314, 468 
2.68 | 5,067, 439 
2.88 | 3,627,527 
2.87 | 3,819, 984 
1.94 | 2,415, 469 
1.36 | 2,001,044 

.95 | 1,129, 080 

.88 | 1,674, 163 
1.50 | 1,286, 304 
3.08 | 6,033, 424 
2.90 | 3,384, 433 
1.77 | 2,994,715 
3.35 | 4,448, 381 
2g N29, 2015 187 
2.16 | 3,210, 623 
1590 A e314, S17 

. 50 532, 853 





4 














Per cent Total 
State. Federal | material 
aid. delivered. 
New JOrsey..... ce steed sees 1,29 | $2,128, 139 
New. Mexico my sofia ee. 1.63 2, 148, 374 
NeW Gr ke sca sinner ig wos, 5. 05 7, 874, 065 
North Carolinas 3 sie04.o0 2. 34 3, 777, 655 
North, Dakotaceou oe... 1.59 | 1,621,603 
ODIO: ie ae ee ae tide coe ie 3. 86 5, 372, 866 
ORISDOUIA: Se rites poe euars 2. 40 2, 692, 467 
OTOZON oe esas monte Na 1.62 2, 058, 265 
Pennsyivania. $25 7 ieee es 4,65 4, 528, 909 
Hhode Islands. 0 wvoeunencs - 50 336, 770 
South, Caroling so. 2 aes. 1.45 1, 964, 464 
pouth, Dakotacn, saecwiears 1.65 2, 904, 169 
TOUMERSCG ee coors iene 2. 25 3, 938, 101 
ThOKSS MRE SL as eh 6. 05 7, 855, 378 
Picabie ey. Si cetinnes ae £2) 1.16 | 1,439, 278 
VERTIGONG oud On yeaa eee ss 50 748, 818 
Wit einen. cae use eS 1.99 3, 270, 993 
Wastington 3.000 sere ne 1.51 1, 478, 738 
‘West: Virginia Joc sud te fe So 1,10) 3,251,135 
‘WISCOnSIis oiass semen 2. 59 3, 735, 374 
Wyoming <2 s7.02 0. eee 1. 28 1, 133, 277 
OUR Dy Se Ae a ne 100. 00 | 139,773, 986 
Retained by Department of 
ASTICUILRTG Jj catesee clecaseecaes 10, 473, 750 
GEANCG LOUAL ssee ae stn e el aces dines 150, 147, 736 








The value of the materials above listed is exclusive of the material delivered to the 
States from the surplus at Camp Grant, Rockford, Ill. 


26866—S. Doc. 286, 67-48 
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